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1 887 

AqiiitldrE{j|-vpte. 

1887 

AqiiitldrE[[vpte. 

1888 

Deinissionnairo. 

1889 

A(|uittdrE|r\pto. 

1 8q2 

Ddiiiissionnaiio. 


A(jiiilldrE|jypto. 

iSqG 
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1 Sf)G 
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l8qG 

Ddcdde. 

i 89 (] 
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'^97 

Ddcedd. 


COMITE V LV FJ> \)K 1 (JOO. 

rilFSIOKM : 

Abdei^-Halim puluv Assem, iJiroi’tour ijiMieral do 1 ’ Vdiuiiiislmliou dos VVakTs. 


vice-president: 

Mohvmkd bey Serolr, Wokil do rAdiuiiiistration dos Wakls. 

MEMBRES : 

Moustaimu pAcin Fkumy, Brosidonl du Consoil dos Miiiistn^s. 

IsMUL PACHA el-Falaei, Diioclcur do TEcolo Polv technique (eii rolraiti*), 

J* Franz pacua, Dicoctoiu* du Buivau teclinique des Wakts (on retraite). Pre- 
rsuhit honoraire do hi Seoimi technique. 

Tigrane pacha, Ex-Ministre des Aflaic(‘S Elriuigoces. 

Yacolb pacha Artiv, Sous-secredaire d'Etat au Ministere de rinbtcuctiou pu- 
blique. 

J. Bvrois, Adniinistrateuc des Clieinins (te lor de kfitat. Prmdent de la Section 
technique. 

Max Herz bey . \iriutocle on clior du Coniilo. 



ffiNSEiN Fakiiry p.vciiv, Miuislrofh' i fns(ruc(ioii ol dos Tra\(ui\ publics. 

Sir Williui Tivrstin, Sous-s(*nvlaii‘c (FElat nu Miiiislcrn dos Ti*a\au\ publics. 
Saber bev Sabri, lii(>iuiieur on cbofdu Ibiirau lochniijue dos VVakfs. 

Ahmed REV Svbri, Soiis-inspectoiir on chol du Abiiivoiiionl, a rAdniinisIralion 
dos Cbeniiiis do for. 

Skwdvr effexdi Aziz, Cliof dii biiroau do dossiii au Jliinsau loclini([uo dos 
Wakfs. 

Hawv bey Bakiiolm, Inspoctour on clief an Ministorodo la Jnslico. 

\akiila bey el-Barati, Diroctonr dos (^onlribnHons diroclos au Minisloi*o dos 
Fiuanc(*s (on retraite). 

I)'’ B. AJoritz, Directenr do la Bibliotlib(|uo kbodi^ iaio. 

AJaaescilco bey, a roll i toe to on cliof au Ministoro dos TravauA pul)lics. Sr/W- 
taire du Comil r. 

.1. Zarb bey, AiTbitocl(3 do f \dminislration dos Choniins do for d(‘ FEtat. 

(r. Mvspero, Diroctonr ||on(d*ai du Service des Anti([uitos ot dos Mnsoos E»yy|)- 
tii'ns. 

O. i>E AIoul, (loiuiuissairi'-Diroctour a la caisso do la Dolti^ publiqiu'. 
liiRUUM PAoiu Nautib, Sous-socrotairo d’Etat au Alinistoro d»* rintorionr. 

P. Casvxova, l)i roc tour-adjoint do Tlnstitut francais d'arcboolojpo orioutalo 
du Cairo. 

\r.i EFFEXDi Bahuvt, trafluctiuii’ on cbofdu Alinistero do 17nstructioa publiquo. 

MEMimES tIOXOISAtRfiS 

\dler, Professour a rAcadoinic royalo do Berlin. 

Stweey Lane-Poole, Profossoiir au rr Saint Trinity (a)llo[p 3 '^, a Dublin. 

\mbr(>ise Bvldry, Arcbitocto, a Paiis. 

IbEHRE (iiUM) iMoin, a Vicliy (Franco). 

CoMTK Ch\rlks Zma SKI . a I\liinko\\ka { \utriclio). 

MEMBUES r.OBnESPOXn\MS : 

Arthur Bmoxe, bninino de lottros, a Paris. 

Uw Van Berciiem, Ibolossoin*, a Cene\o. 

D^r. Both, Consorvafour du AIusoo (froco-lloinain , a \lo\andrio. 




PROCES-VERBAUX 
DES SEANCES DL COMITE 


RAPPORTS 

DE LA SECTION TECHNIQUE. 




PROCES-VERRAL N" 9(). 

(V oii* ies i-apiiorts ii" ^6 A ol de la Section teolinique.) 


Le () fevrier j()0(), le Comite sVst reuni au siege de I'Administration 
generaie des Wakfs a heures de Tapres-midi. 

Etaient presents ; 

LL. EE. xMohamed Faizi pacha, president, 

Hussein Fakhry pacha, 

Ibrahim pacha Nacuib, 

MM. 0. de Mohl, 

(j. Maspero, 

P. Cas\nova, 

Herz hev. 

S\BER hev S\BRI, 

Ahmeh hey S^rri, 

H4NN^ l)eyBAKHOlM, 

Ali effendi Bahgat. 

Sir William Carstin et M. A. Manesc4lgo hev se font evcuser. 

En Tabsence de M. le Secretvire, M. Herz bey est charge de le remplacer. 

I. 

Lecture est donnee du proces-verbal de la derniere seance qui est approuve 
et sigruL 


If. 


II <‘st <lo/Hio locluiv dr I onloiinanco khrdivialo o'" (] endate du i h janvirr 
1 ^ 00 , noinmant mombres dii Comite : S.E. Ibrahim pacha Naguib, Sous- 
secrcdaire d’Etat au Alinislere dc rintericiir; M. 0. de Mohl, Commissaire 
Directeur de la (]aisse de la Dette publique; M. P. Casanova, Directeur- 
adjoint de I’lnbtitut francais darclieologie orienlale du (iaire et M. Ah effendi 
Ibdigat, tradiicteur en (dief au Ministere d(* rinslruclion publique (voir 
pr.-verb. ()5). 

Par sa lettre en dal(‘ du eo jan\ier <VouhC M. 0. deAIoitL acrepte aver 
plaisir la charge que I'on vent bien iui con her sdn((M'essanl au plus haut 
degre a tout ce qui a trait a i'art ara])e. 

S. E. PvKHRV pacha au nom de lous soidiaite la l)ienvenuea res nouveaux 
membres en les evhortant a prefer tout hmr appui aux occupations du 
Co mite sans les soins du([uel les monuments de Part arabe auraient pend. 

S. E. Ibrvhim pacha Avcirn. tanten son nom qu’au nom des autres, re- 
mercie chaleureusement h* (iomit<‘ pour la manpie (h* distinction qu’il leur 
lemoigne et promet (jue leurs soins les plus assidus s(‘ront portes a ces in- 
teres sants travaux. 

JtJ. 

M. Her;! bey lit les rapports n""’ *31)4 et ‘Hi a de la Section technique 
qui sont approuves avec les modifications suivants : 

Rapp. 3 (id § 9.. Le (iomiti^ a(*cepte la decision de la Section technique. 
M. Maspero fait pourtant observer que souventlui aussi est saisi de questions 
concernant les citernes d’Alexandrie. Mais n’etant pas en possession des 
dossiers y relatifs, il s’adresse a AI. Botti a Alexandrie, II croit qu’une en- 
tente devrait etre tdablie enlre le (iomite et le Service des Antiquites egvp- 
tiennes pour une action commune. 

Le (iomite accepte la proposition et decide de common i([uer au Service 
des Antiquites la decision de la Section technique en lui transmeltant en 
meine temps tons les dossiers des citernes pour lui demander s’il est parti- 
sant du clioix fait par le (iomite. Dans ce cas, tant celui-ci que le Service des 
Antiquites egyptiennes ne s’occuperont que des citernes choisies. 

^ 3. — Relativement a la deniande d un etat des mosquees de la Haute- 
Presidimt fait remarcpier que cet (*tat devrait comprendre 
toutes moscpiees car la plupart en soul conslruiles en matieres solides 




H propose par contn*. (jue T Administration generaie des Wakls, tout(‘s les 
fois qu’elie aura a s’occuperd’une mosqueedeia Haute-Egvpte, donne ordre 
a ses agents de ia signaler an Comite dans le cas on elle presenterait iin 
inleret artistique on historique. 

Le Comite acccpte, tout en tenant compte des observations de S. E. Fakhry 
pacha d’apres lesqueiies M. I’Architecte en chef dressera une liste des edi- 
fices on parties d’architecture des edifices sur lesquels I’attention des agents 
des Wakfs devrait se porter. Le Comite ensuite donnera ses appreciations. 

§ 13. — Le Comite en approuve les conclusions avec les modifications 
suivantes : 

Le prix de vente de I’ouvrage est porte a L. E. 3 . 

Un exemplaire seraenvoye graluit^mient : 

Aux memhres lionorair(‘s et correspondanls du Comit/*; au\ Ministres; 
au\ Institutions scientifiipies du |^ays. 

Six (‘xemplaires sont accordes a Tauten r. 

IVL Herz bey est en outre charge de s’entcmdre avec M. Diemer, libra ire 
pour la revente de Touvrage. 

On enverra aussi un exemplaire aux libra ires suivants de T<d ranger en 
leur demandant leurs conditions de revente : 

Leroux (Paris), Quaritch (Londres), Ascher (Berlin), R. Lecbner 
(Vienne). 

Rapp. 365 S /i. Sur la proposition de M. Saber bey Sabri, le (mmite 
renvoie la question de degagement de la mosquee Kaitliai a urn* aulre 
reunion de la Section techniifue. 

IV. 

S. E. F vkhri pa(‘lia demande qiie Tordre du jour de la proebaine seance 
comprenne lesmesiires a prendre pour avoir les credits necessaires dansle 
but de common cer les travaux de la mosquee du sultan Hassan. 

V. 

Ouvrages offerts au (iomite : 

Bnllftin de la SocUte Khediviale de Ghff rapine, — V*' Seri(?, n” h. 

Lirre dor de rinsliiut ejpiplien, — t> mai i 85 q- 5 mai 1 8{|q, avec sup- 
plement con tenant des planches. 




Mltihoihiuiyen (hrk,K, Ceuiral-Commmwu fuer Eijoi svlmn^ , rh . — 
•j 6 Band, i Heft. 

Revista de la Asociation artistico-avqueologica Bavcelonesa, — Ano IV, n" i y , 
Voiumen 9 ., 

La seance est levee a 3 lieiires. 

Le President, 

Signe : Moil\med Faizi. 

Pour le Secretaire , 

Signe : Hkrz. 

J^es Memhres . 

Sigttr ; tt. FvkHR^ . Ottmvr von \Iohi.. 


v' 


264*= RAPPORT 

DE LA SECTION TECHNIOLE. 

Presents a la reunion : 

MM. J. Bauois, president, 

Hehz Ley. 

M. Ahmed bey Sabri se fait excuser. 

SOMMAIRK. 

r Maristan Kalaouii (el-Maristaii pl-Mansonri a ri-\ahaNS\n : 

3® Les ritenirs crAlexandrie; 

Tornheau et roiibat wakf dn sullaii tnal (jUji a Khoronticli 

( (pivs (ill n® do du plan (irand 

/i” Coupoie ol-Fadaouieh a (d-Abl>assyeh ; 

5® iMosquees de la Hauti^-Egypte : 

d® Mosquee Aslam ei-Bahm ,ftiol)a J)ai*b el-Abniai“. (a® i i;> du plan): 

7 ® Mosquee Ganbalat (L7>AoLs^), a Darb el-Hagar (n° 2^5 du plan); 

8® -Mosquee Aboiibaki* Mazhar, a Birgaouan (a® Aq du plan): 
q® Maison de Saiat-Liouis, a Mansourah: 
lo® MosqiuV el-Zaher ) . a el-Zaher (a® i du plan): 

I 1® Paieineals: 

i >® t)u\rage sur la nios(pa‘e du suIUui llassan. 

1 " MVHISTVX KVIAOf N. 

M. Iferz 1 m‘\ fail part a la S(‘c(ion l(M*hnifpa‘ (pril a ll(•(•omerl l(*s traces 
d'liin* jolic grill(‘ cn plain', an fond dii corridoi* principal donnant acres 
au maristan kalaonn el an d(*ssns (rune (onstrindion rnodenn* (niche). II 
est tres probable que cette construction boin’he une porte. Aussi, apres 
Tavoir fait photographier, M. Herz bey en demande la demolition. 

La Section technique accepte. 

LES riTERXES !>' \LE\ \M)RJK. 

A. Conlornn'menl a la division dn (iomite i \oir i‘app. ->08 . i *> I M. T \r> 
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rliilect<‘ en rlief rapporto avoir ofudio tons les dossiers des riternes (pii 
lui onl ete transmis par I’lnspection Nord du Ministere des Travanx publics. 

Ces dossiers ne sont autres que les dessins des citernes en deux sondes : 
I’une de i a loo, moins les 07, 70 et 7^1 manquants; lautre de I a 
\XVI moins les n”' V et XVII. 

11 propose au Comite de ne s occiiper que des citernes suivantes au fur 
et a niesure que desdemandcs d’exameii luiseront adressees par le Ministere 
des Travaux pul)lics : 

de la premiere serie : les n^” 1, 5 , G, 10, 11, i 3 , 3 ‘^, 48 , 

00, 5 3, 5 G, 58 , G 8 , 78, 7^, 80, qo, i)h et 100; 

h) De la seconde serie : le rf Will. Quant au reste on peut sen desin- 
teresser, 

La Section technique approuve la proposition de M. I’Architecte en chef 
et demande qu’avis soit donne au Ministere des Travaux publics de cette 
decisi6n en le priant daviser le Comilc si des pieces d’architecture, pou- 
vant rinteresser se trouvaient dans les citernes non comprises dans la liste 
ci-dessus et qu’on reclame les numeros manquants des dessins des citerne, 
plus haut detaiiles. 

B. Le Ministere des Travaux publics, par leftre n" ho 9.^ du 3 o novem- 
bre i8qq informe le Comite que deux parliculiers demandent un permis 
de construire sur leur terrain sis a Alexandrie au quartier Attarine, der- 
riere Sfayedi el-Soury, et renfermant une citerne. II demande que le Comite 
fasse examiner cette derniere et qu 51 lui fasse savoir si elle contient des 
parties monumentales meritant dVhre conservees. 

Comme cette citerne ne se trouve pas sur la liste de celles a examiner, 
la Section technique decide do ne pas s’en occuper. 

3^" TOMBEAl ET ROLBAT WAKE INAL. 

Les bureaux du Comite ont ete avisesle Sify decembre i8<jq par TAdmi- 
nistration {jenerale des wakfs que le tombeau ainsi que le roubat wakf du 
sultan Inal ne sont plus administres par elle et qu'ils ont ete consignes a 
la nazra de ce wakf. 

Comme le Comite a depense jusqu’a present L. E. 8^7 pour la conser- 
vation de ces deux monuments, la Section technique, sur la proposition de 
M. Herz bey. demande que les Wakfs completent la consignation en vertu 



d’uninventaire dresse par le bureau du Comite a ladite nazra qui devrail s’en- 
{jagcra veiller a leur conservation eta n’v pas faire le moindre travail sans 
consulter le Comite. 

COUPOLE EL-FADAOUfEH. 

La Section technique apres avoir examine le projet adopte dans la der- 
niere seance du Comite (voir pr. verb, q6 § IV) pour ramenagemenl dela 
coupole el-Fadaouieh en salle de priere, charge les bureaux du Comile de 
preparer toutes les pieces necessaires el de les envoyer a rAdministration 
generate des Wakfs pour obtenir les fonds necessaires. 

Les travaux seront executes par le Bureau du (iOmitcL 

5^" MOSQLEES I)K HVl TE-ET.YPTE. 

S’occupant de la d(»cision du (lomite concernant les mosquees de la 
Haute-Egypte (voir pr.-verb. qj, § VI), la Section technique propose de 
demander a I’Administration generaie des Wakfs unetat des mosquees con- 
struitcs en matieres solides telles que pierres de taiile ou briques. Aussilol 
quc cel etat lui sera parvenu , elle se prononcera sur la question. 

6" MOSQLEE ASLAM EL-BAHAl. 

Comme suite a la communication du paragraphe lo du !3 35® rapport 
ayant trait a la disparition des boutiques qui s’adossent a la facade sud de 
la mosquee Aslam el-Bahai, TAdministration generate des Wakfs, parlettre 
en date du aS decembre i8qq, informe le (iomite tpie les boutiques en 
question lui appartiennent et que les revenus en sont affecles auv (vuvres 
de bienfaisance du nakf de la mosquee. Dans c(‘s conditions, il est impos- 
sible de les fairt^ disparaitn*. 

Toutefois h‘ Comi(f‘ pcMil arnver an but propos/* (mi adoplani b* svsieme 
suivi pour le d(^gagem(‘nl des aulr(‘s nios(puM*s monnniefilales. 

La Section technique dthude de faire exproprier ces bouticpies dans les 
memos conditions que celles faisant Lob jet du dec ret en date du i mars 

I 8() 1 . 

Y MOSQl EE nVMULXT. 

Par letlre en date du 8 aout i 8qq. n' i yb. le Mamourde la 3® Section 
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(les Wakfs signale a rAdminisfratioii generale rorlaines dafec'luosiles sur- 
venues clans IVcole cle la nioscjuee Ganbalat et cjui exigent une reparation. 

Par une autre lettre enclate du y aout i 8 c)(), n" 3 o 3 , le meme Mainour 
informe les Wakfs cju’il y a lieu de prendre des mesures de conservation 
pour les faiences de la kiblali de la meme mosquec pour les efnpcVher de 
se perdre. 

M. Herz bey rapporte que ie nom de la mosqmk* est ancien. De 1 epoque 
de la ronstrurtion cependant, ii ne reste qu’une petite fenetre circuiaireen 
platre au dessus du mihrab. Le reste est moderiie : 1 i de 1 hegire (i 797)’ 
Les facades du sebil-kouttab et de la mosqutk' se pnkentent bien. H pro- 
pose de recommander a Liidminist ration genera le des Wakfs leur conser- 
vation. Quant a Tinterieur, ii n'a aucun interet. 

La Section techniqne approuve. 

S*’ MOSQLEE ABOLBXKR. 

En reponse a la communication du paragraphe 9 du ‘^ 33 " rapport, le 
Ministere des Travaux publics envoie au Comite, par lettre n^i^iqodu 
3 avril i8()8, copie du plan d’alignement de la rue Haret Birgaouan avec 
prbu’e de lui faire parvenir la somme de o L. E. 1)7.’) mill, cout de cette 
copi<\ 

Sur la demande du (iomite dVHre exempte de ce paiement le Ministere 
des Travaux publics par lettre n^* '^717 du juin 1890 fait savoir au 

Comite quil a decide de Texempter du paiement de o L. E. 670 mill, et 
de ne lui rien reclamer a ravenirpour les plans qiii lui seraient demandes 

En prenant note de ce qui precede la Section technique demande I’elar- 
gissement de Haret Birgaouan pour permettre la reconstruction de I’escalier 
|)rincipal de la mosquee Aboubakr conformement au projet dressele 3 avril 
1897. 

iy MAISOV DE SXIM-LOl IS. 

La Section technique a precede au depouillement des qualre offres pre- 
sentees aux bureaux du Comite pour la confection de deux plaques com- 
memoratives a poser sur la raaison de Saint-Louis a Mansourah (voir pr. 
verb. 8 1 ). 

Elle adjugp le travail au soumissionnaire qui a fait Toffre la plus basse, 
Ui Ali Saleh, pour la sonune de L. E. 'i. 



1 o" MOSQUJEE EL-ZAHEK. 

La Section technique passe ensuite a lexamen d un devis dresse par les 
bureaux du Comite pour travaux de rejointement et construction dune 
marquise dans le hut des conserver ies ouvrages en platre de la mosquee 
el-Zaher. 

Ce devis accepte par I’entrepreneur des travaux de la mosquee aver 
3 o/o de rabais, est approuve par la Section technique. 

La depense sera a la charge du credit gent^ral alFecte a la mosquee. 

11® PAIEMENTS. 

Les paiements suivants sont ordonnes : 

1 ° Pour achat dune balance romaine antique proposee 


par S. E. Artin pacha et MM. Barois et Ilerz . . L.E. i o 
9° Pour acquisition de deux ouvrages de Bourgoin et de 

Pascal Coste (voir rapp, 9,d9 j fr. ^oo ^ i3,63o 

IV Pour sept petits travaux dans divers monuments . . 3,3oi 

fV Facture pour divers meubles fournis aux bureaux. . 8,5oo 

3" Pour confection de divers dessins par M. Silvagni 

(voir rapp. !i3i et936) laa 

()" Pour menus frais des bureaux du lo septembre qq 

au 9 9 janvier iqoo jq,()hi 


1 9® OLVRAGE SLR LA MOSQUEE DU SULTAX HASSAX. 

M. Herz bey fait part a la Section technique que les fioo exemplaires 
de ]a mnnographie de la mosquee du sultan Ifassan ont ete recusaux bureaux 
du C<)mit('‘. H demande le paiement des factun^s suivantes dues aux four- 
nisseurs. 

i" Facture (le J. L(euy, florins: 9o^ii.o3. 

9 ° Facture de I’lnstitut francais pour impression du texte : frcs. 944 o. 

3® Facture de la Societe anonyme des Arts graphiques pour confection 
des clich(5s des graMires: frcs. 3i4,(|0. 

La Section technique approuve. 

H resulte du decomp te pn'*.sent<'‘ par M. Ibu’z bev que Touvragi* entier 
(‘U 'loo exemplaires a coute L. E. 'Ty3..‘!*j3 mill, suit L.E. i.q38 mill. 



par ev<‘inplaire. La Sochon technique propose de lixer le priv de \enle de 
fouvrage a L. E. •^ 2,000 mill, et de ne pas imputer les frais des travaux de 
dcmiolition deblaiement et autres executes dans la mosquee, sur le credit 
alloue pour la confection de i’ouvrage, inais de les payer comme tels sur le 
budget de 1 q 0 0 . 

I/ouvrage sera envoye aux memhres honoraires et correspondants du 
Comite, aux Ministres, aux representants des puissances, aux institutions 
scientifiques du pays et de riHranger, a la hihliotheque du (mngres des 
orientalistes; A exemplaires seront accordes a I’auteur. 

Le aqjanvier lyoo. 


Signe ; Barois, Herz. 
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265^ RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQUE 
(Voir le proces-verbal n” 9().) 

Presents a la reunion : 

MM. Herz bey, 

Manescalco bey. 

SOMMAIRE. 

i" Devis et coiitrats; 

9 " Mosqufe el -Omari k Koss(^^ - Keneh) et de Negin el-Dyn eb 

Lamati ( JUJI a Minieh; 

3" Mosquee Mandjak el-Youssefi a el-Hallaha (n" i38 du plan 

Grand bey) ; 

4” Mosquee funeraire de Kailbai' an desert: 

5" Moiinnients copies a ^\ adi el-^atro^ln 

1° DEVIS ET COATRATS. 

La Section technique apres examen, approuve ies devis et contrats des 
Iravaux suivants dont ii ordonne la mise immediate en adjudication. 

A. Slr le budget ordivaire dl Comite : 


NLMEROS 
d’ordre 
du budget. 

DESIGNATION ET NATURE 
des travaux. 

MONTAN T 
des devis. 

I 

Alosquee du sultan el-Ghouri, a el-Ghourieh : 



n) Mafonnerie, menuiserie ordinaire, toilure 

730 


ft) Travaux d'ebenisterie rkoursiet porte d'un placard 



Mosquee Kaitbai an desert : 



ft) Alncoiinerie, couverture et terrasses 

1 00 

r> 

Mosqn<"‘e Barkoiik. an desert : 



Maconnerie e! terrasses 

.3 00 

C) 

M(>squee Kidjinas el-Ishaki ; 



liour d’ablutinns 

170 

10 

Mosquee el-Maliinoudieli : 



Travaux de conservation de tout genre (Rapp, poj) 

83 o 

It 

Toml)eau el-Ghannamieh : 



Deblaiement et consolidation (rapp. auo) . 

1 5 o 

13 

Tekiel el-MaouIaouieh 



Neltovage des parois, dallage, vantanx 

1 '10 

14 

Mak'ad du sultan el-Ghouri, derriere le tt)mbeau : demolition. 



cotiverture (rapp- s'ti) 

/180 





li. Sia LE CHAPITBE T BESEHV K POL R PETITS TIUV\l\^ DL RUXiKT OHDl.WIRE I 

Tombeaii Goliar el-Madani. Travauv de consolidation. . . L.h. yo 

N. B. — La Section te<*hni(|ue avait antorise le particulier proprietaire 
de la maison sise au-dessus do ce tombeau do construire le ^recoub^ on 
materiaux legers (voir rapp. *^()0 ). Commo ce particulier presse le travail 
M. Herz bev est d’avis qu’il y a lieu avant lout de fortifier la niaconnerie 
inferieure de I’etage. C’est celte operation (pii fait Lobjeldu devis deL.E. 70 
ci-dessus. 

C. Sir les 0,000 L. E. ni uolverxemext : 

Kasr el-Cham'a, au Vieux Cairo (rapp. !i(io) fi. E. ooo 

MOSQLEES EL-OMARl ET DE >EGM EL-DYX EL-LAMATI. 

En reponse a la communication du paragrapbe 3 du o o® rapport , I’Ad- 
ministration generaie des Wakfs fait savoir au ComitiC par lettre en date 
du ‘J 1 Aout i8()(), (pie la plaque a inscription signak^e par M.(i. R. (luest 
dans la mosquee el-*Omari et dont le Comit(3 demande le transport au 
Musee arabe, n’est autre que rentabiement original du cbapiteau de la co- 
lonne sur lequel est gravfje une inscription couliipie. Elie dit que son enle- 
vement est impossible et qii’i! n’y a rien a craindre s’il reste ou il est. 

La Section technique prend note de (*ette declaration. 

Pour ce qui concerne le pilier existant dans la mosquee Negni ei-Dyn 
el-Lamati a Minieh, rAdmmistration conclut dans la lettre prcCiti^e que 
rien ne s’oppose a son enlevement. 

La Section technique demande alors qu’il soil imm(3diatement transport<3 
au Cairc pour ^tre depose au Musee arabe. 

3" MOSQLEE MAADJAK EL-YOLSSEEI. 

Par sa lettre en date du i 3 septembre i8qq, i’Administration generaie 
des Wakfs retourne au Comite le dossier rolatif a la question du terrain a 
laisser iibre entre la mosquee Mandjak el-Youssefi ot la maison du sieur 
Salem effendi Gad (voir rapp. !?A 5 ). 

Elle lui expose en meme temps qu elle est entiCe en pourparlers avec le 
dit effendi. mais sans aboutir a aucun bon nCultat, pour le convaincre d’a- 
bandonner le prixdu terrain en question ainsi ipie le montant des depenses 
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(jiul a faitos pour ie (l4M)lavt‘r, on lui accordant le droit de pouvoir se servir 
d’un passage faisant partie d’un terrain wakf voisin. 

La Section technique insistesur la decision du Comite delaisser un espace 
libre de 3 mMres entre ia maison du sieur Gad et la base carree du minaret 
de la mosquee (voirrapp. ^3 i), meme si I’Administration des Wakfs derail 
payer le prix du terrain car elle en a fait la concession sans demander Tavis 
du Comite. 

lx"" MOSQLEE FI XEIIAIRE DE K\1TB\1. 

M. Herzbey presente le projet de degagement de la mosquee de Kaitbai 
( voirrapp. ‘^07). 

Apres examen^ la Section technique Tapprouve et demande la mise en 
execution. 

;V’ MOMMKMS COPTKS DK WVD[ EL->ATROl\, 

l.a Section lec,lini<[uc approuvela facture de M. P. Dittrich, pbotographe, 
se montaul a L. E. ^i‘Kor)o mill, pour cliches et ly-? epreuves positives 
des monuments coptes de Wadi ei-Natroiin (voir rapp. 

Un acompte de L. E. ‘io a ete paye sur les 1000 L. E. imprevus de la 
repartition des 20,000 L. E. ; le restantsera pris sur les 260 L. E. afTectees 
a la monographie des monuments de Wadi el-Natroun (voir pr. verb. 

Le 3 1 Janvier t qoo. 

Signe : Herz, A, M4\esc\lco. 



PROCES-VERBAL N“ 97. 


Le Comite sest reuni au siege de TAdminislration generale des Wakfs, 
le fevrier igoo, a 3 heures de Tapres-midi. 

Etaient presents : 

LL. EE. Mohamed Faizi pacha, president, 

Hussein Fakiiry pacha, 

Yacoub Artin pacha, 

Ibrahim pacha Naguib, 

Sir William Garstin 
MM. Ali effendi Bahgat, 

Hanna bey Bakhoum, 

P. Casanova, 

Herz bey, 

Manescalco bey, 

G. Maspero, 

0. HE Mohl, 

O’* B. Moritz, 

Saber bey Sabri. 


1 . 

M. le Secretaire donne lecture du proces-verbal de la derniere seance 
qui est approuve et sign^. 

IJ. 

S. E. Artin pacha propose au Comite d adjoindre a la Section technique 
M, P. Casanova. 

Le Comite accepte. 

III. 

S. E. Artin pacha presente au Comite la photographie du minbar de 
la mosquee el-Omari a Koss. Cette photographic, prise par M. ie O'* Moritz 
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dans son dernier voya^j^e dans la haute Egypte, montre qu’il est de loute 
ru'cessite que des mesures soient prises pour ia conservation de ce minbar 
dont la valeur est des plus importantes. 

Sur la proposition de S. E. Ibrahim pacha Naguib, le Gomite decide 
d’ecrirc an Minis tere de Tlnlerieur pour que le minbar soit apporte an 
Caire ou il sera repare. Dans le cas ou il serait possible de garder cette 
piece au Musec, le Comite sechargerait de faire faire un autre minbar qui 
serait envoye a ia mosquee de Koss. 


IV. 

Le Comite passe a la discussion des moyens proposes pour les travaux 
de reparation a faire dans ia mosqinV du sultan Flassan. 

Etant donne Timportance de la somme de L. E. /ioooo prevue pour res 
reparations et le manque absolu de revenus de cette mosquee, le Comile, 
dans riinpossibilite de pouvoir executor les travaux avec ses propres res- 
sources, decide de s’adresser a S. E. le President du Gonseil des Ministres 
pour etre aulorise a ouvrir une souscription en Egypte afin d’obtenir la 
somme necessaire pour entreprendre res important s travaux de reparation. 

V. 

M. Hbrz bey lit une lettre qui lui est adressee par TAdministralion ge- 
nerale des Wakfs donnant copie du budget de 1900 approuve par le Conseil 
Superieur des Wakfs. 

Cette lettre linforme aussi que le Conseil a decide de porter au budget 
g<hieral les appointements des employes du Cornite paves sur les recettes 
fournies par les permis dVntn^e auv monuments, a condition (jue ces recettes 
soient dorenavant verM‘(‘s a rAdministration gemh’ale des Wakfs. 

Apres exanien et discussion, le (lomite decide de ne pas accepter la pro- 
position des Wakfs et de maitilenir letat actuel des choses. 

VI. 

M. Herz hey lit une lettre en date du So dck'embre 1899 de S. B. le 
Patriarche copte au sujet de la somme de L, E. .‘? 5 o destinee aux travaux 
de reparation a faire aux egiises copies (voir pr. verb. 98 , § II). 

Sa Beatitmie d('‘clare (pje (*elte somme sera reserveeaux travaux a executor 



en i(|0 0. EHo fleniande on inome temps (jue ies documents nocessairos lui 
soient adresses pour qu’ii en ordonne le paiement. 

M. Herz bey lit une autre lettre en date du 8 decembre 1899, n” 3 a''!, 
par laquelle S. B. ie Patriarche envoie au Comite le rapport de M. Nakhla 
bey el Barati et Ibrahim Said ingenieur, sur les travaux a executer dans 
Teglise Abi Seifein (voir pr. verb. 9^,8 HI). 

Le rapport contient des questions techniques ainsi qu'une proposition 
concernant le mode d'execution des travaux. 

Le Comite renvoie le rapport a rexamen de la Section technique. 

\IL 

En reponse a la communication du paragraphe III du qo*" proces-verbal , 
I’Administration des Wakfs informe que deja depuis le -y septembre dernier, 
eile avail donne des ordres pour le transfert des raanuscrits a la mosquee 
d’el-Azhar. 

S. E. Arti> pacha pense qu’ii est preferable de n’en\oyer h la mosquee 
d’eLAzhar que les livres religieux; les autres devraient etre remis a la Bi- 
bliotheque khediviale. 

Le Comite s’associe a la proposition de S. E. Artin pacha et prieS.E. le 
President de faire le necessaire. 


VIH. 

M. Casa]>ova signale au Comite que dans le tombeau de (ihagarat el-Dorr 
existe une inscription fatimite du plus grand interet. 

Cette inscription est a peine visible a cause de la forte couche de pein- 
ture qui la couvre, H serait utile que le nettoyage necessaire soit fait pour 
permettre la conservation de cette interessante inscription. 


IX. 

Sur la proposition de Sir Willi 4^1 Garstin, le Comite decide d’admettre 
a I’essai M. Rodeck en qualite d’architecte^inspecteur aux appointements 
mensuels de L. E. 18 pour ies travaux du ComiltL 

M. Bensilum architecte deja au service du Comite, serait porte en la 
iimme qualite d’architecte-inspecteur aux memos appointements deL. E. 18 
mensuels. 
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X, 

Dons fait au Comite : ^ 

Un support de jarre en marbre, par M. Innes bey Nubar; 

Dictionnaire geographique d’Egypte en langue arabe etfrancaise ( 2 voL) 
par M. Boinet bey. 

Le Comite decide d ecrire a ces donnateurs pour les remercier. 

La stance est lev^e a 5 heures. 

Le President, 

Signe : Moh. Faizi. 

Le Secretaire, 

Signd : A. Manescalco. 

Les Memhres : 

Signo : P. Caswovv. IP B. Afoairz. 
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PROCES-VERBAL W 98, 


(Voir les rapports n'’’ si 66 a 268 fie la Section Technique.) 


Le 3 avril 1900, ie Comite sest reuni au siege de TAdministration 
generale des Wakfs, a 4 heures p. m. 

Etaient presents : 

LL. EE, Mohamed Faizi pacha, president, 

Hussein Fakhry pacha, 

Yacoub Artin pacha, 

Ibrahim pacha Naguib , 

MM. Ali effendi Bahgat, 

P. Casanova, 

Hanna bey Bakhoum, 

Herz bey, 

0. DE Mohl, 

B. Moritz, 

J. Zarb bey. 

Se sont fait excuser: S. E. Moustafa pacha Fahmy; MM. J. Barois, 
G. Maspero et Manescalco bey. 

En Tabsence du secretaire, M. Herz bey est charge de ie remplacer. 

I. 

II est donne lecture du proces-verbal de la derniere stance qui est 
approuv^ et sign^, 

II. 

Les rapports de la Section technique n°* 366 a a 68 qui avaient et^ 
reniis imprimes aux menihres sont approuves. 
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Toulefois lo passage H (hi T" paragraphic du ‘WJ-y*' rapporl doiin(‘ li(ni 
a une discussion auini(3c. Le Comite rcgrette rpio, so voyant an bout do 
ses efforts , pour commencer les travau\ do consolidation dans une paiiie 
de Kasr-el-Cham’a , son action se trouve paralysee. 

M. HfiRzbey lit a cette occasion une lettre derentrepreneur M. L. Ghezzo, 
adjudicataire des travaux de ce monument, a lui adressee a ia date du 
3i mars (ccoule. Dans cette lettre M. Ghezzo annonce que son fournisseur 
lui fixe un delai de huit jours pour lui faire avoir, a des conditions avan- 
tageuses , les soixante dix mille briques prevues dans le contrat et que passe 
ce delai, le prix du materiel serait eleve de beaucoup vu la difficultly du 
transport en relation a i’etat du Nil. II demande par consequent qu’il lui 
soit permis de commencer les travaux dc suite. 

M. Herz bey observe aussi que la liaisse actuelle des eaux du fleuve 
favorise I’execution des travaux. 

Le Comite decide par consikjuent dedeleguer une autre fois MM. Hanna 
bey Bakhoum et Herz bey aupres de S. B. le Patriarche copte dans le but 
d’obtenir une prompte solution de cette affaire. 

S. E. Fakhry pacha tient a mentionnerque souvent la Section technique 
s’en remet aux rapports de .M. TArchitecte en chef seul sans Taccompagner 
dans ses visiles. II rappelle avec instance ses recommandations anterieures 
en exhortant les membres de la Section de s’associer a la tache de M. Herz bey 
autant que leurs loisirs le leur permettent. 

III. 

Sur la proposition de S. E. Artin pacha, MM. J. Zarb bey et Ali effendi 
Bahgat feront parlie de la Section technique. 

IV. 

S. E. Artin pacha fait part an Comite que M. Ali effendi Bahgat veut 
bien entreprendre la traduction en arabe de I’ouvrage sur la mosquee du 
sultan Hassan, moyennant la somme de L. E. 9 5. II fera tous les travaux , 
que comporte cette traduction y compris la correction des epreuves im- 
prini(k‘s. 

Le Comite accepte. 



li est fjonne lecture de la letlro suivnnte de S. E. le President du 
(ionseil dcs AHnistres, en date du tij mars i [)Oo, n'’ *2 , adressee a S.E. le 
President : 

Traduction : 

Lc Conseil des Ministres a examine la decision du Comite jointe a la 
lettre de Votre Excellence, en date du 17 janvier iSgc), concernant la 
deniande de constituer en uakf des terres lihres de i’Etat dont les revenus 
annuels se monteraient a L. E. 2000 et seraient destines a Tentretien et 
aux necessites du Musee arabe. 

Apres deliberation, le Conseii a approuve en principe cette combinaison 
sauf en ce qui concerne la constitution en Avakf. II est da vis qu’il suflit de 
designer les terres necessaires et d’en affecter les revenus par voie adminis- 
trative pour etre depenses pour Tentretien du Musee arabe. 

Le Ministere des Finances s’est occupe de trouver des terres dont les 
revenus peuvent etre alFectes a ce but, et apres avoir obtenu 1 approbation 
de la Caisse de la Dette publique, il a soumis au Conseii Taffectation des 
terres ci-dessous designees : 


SITUATION DES TERRAINS. 

SUPERFICIES. 

LOVER 

REVENU 

fkdd. 

iilH. 

SAHH. 

A^MTEI. 

par feddan. 

total. 

MoUDIRlsn DE Kera : 

Village d’el-Taramsa 

20i! 

2 1 

20 

L. E. 

3jQoo 

L. E. 

792,363 

Village d’el-Samnaata 

56 

6 

0 

3,080 

173,250 

Village d’el-Saniinata (kobalet el-Gueziret 
el-Mostaguedda Bahari ) 

9 » 

i 5 

16 

1 

i,i8o 

383 , 1 09 

Moudiaieh de Guerga : 

Village el-Aranta (Kobalet Gbarb el-Balir). . 

18/i 

20 

16 

3,81 0 

704,321 
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Dans sa seance du mars iqoo, presidee par S. A. lc Khedive, le 
(.onseil des Ministres a afTecte les revenus de ces terres au Musee arabe 
dans les conditions suivantes : 



i" Le Minislere des Finaiires metlra a la disposilion dii (i'omile do 
conservation dos monuments do Tart aralie, les revenus des terrains 
ci“haut mentionues ; 

a** Le Gomite des monuments arahe preparera chaque annee le budget 
des recettes et des depcnses du Musee arabe , lequel budget sera publie 
comme annexe a ceiui du Gouvernement ; 

3 ° II sera porte au budget des depenses du Musee arabe, le montant 
des impots a payer annuellement pour les dits terrains ; 

4” Le montant des sommes a payer pour le Musee arabe, sera mandate 
sur la Caisse du Ministere des Finances selon les regies suivies dans toutes 
les administrations du Gouvernement ; 

5° II sera forme une sonime de reserve* a la fin de chaque annee sur 
I’excedent des rec(‘ttes, s’il y eji a un : 

b" Le Ministere des Finances publiera chaque annee un etat des recettes 
et des depcnses du Musee arab(^ comme annexe au compte gtmeral du 
Gouvernement. 

Une lettre a etc adressee, ce jeur, au Ministere des Finances, pour que 
la suite necessaire soit donnee a cette decision en ce qui le concerne, 

Je prie, par consequent, Votre Excellence de vouloir bien lui donner la 
suite qu elle comporte en ce qui concerne le Gomite des monuments arabes. 

Le Gomite prie son President de vouloir bien remercier le Gonseil des 
Ministres et MM. les Gommissaires-directeurs de la (iaissc de la Dette pour 
rinuireuse suite donnee a sademande, ainsi que son collegue Fakbry pacha 
qui a pris Linitiative de cette question importante et n’a cess/* de sen occuper 
avec un vif interet. 

Lc Gomite propose aussi de demander au Minislere des Finances, a 
partir de quelle date les revenus en question sont mis a sa disposition et 
a combien se montent les impots annuels des terrains. 

VI. 

Gommunication est donnee de la lettre du Moudir de Keiieh, en datedu 
aq mars ecoule, que le Ministere de rinterieur transmet au Gomite* comme 
reponse a la communication du paragraphe HI du qy'" proces-\erl>al . re- 
lalif au niinbar de la inosquec el-Omari. a Koss. 


H est explique clans cette leltre que les habitants du village de Koss 
s’opposcnt au transport du minbar de leur mosquee au Caire, car ils 
considerent cette piece antique comme un objet d’attraction pour les 
etrangers ; il serait plutot bon de le confier aux soins des domestiques de 
la mosquee pour etre entretenu en engageant les agents des Wakfs de se 
rendre compte lors de leur tournee en inspection du cote de Koss , si cette 
mesure est remplie. II est en outre signale quelcjues defectuosites sur les 
inurs de la moscjuee , qu’il est necessaire de faire disparaitre. 

Sur la proposition de S. E. Fakhry pacba, le Comite decide de faire 
reparer le minbar a ses frais sur place. 

Vll. 

Le Comite prend connaissance de la lettre du Ministere des Travaux 
publics n*" 3 1) 7 4 , du 9 8 octobre 1 8 g q , I’informant , en reponse a la commu- 
nication du paragraphe III du 3 7 ® proces-verbal , que le degagement de 
la porte de ville Bab ei-Fetouh est compris dans le projet actuellement en 
elude pour le percement de cinq boulevards, et qu’on ne s’en occupera 
qu’apres rachevement dudit projet, 


VIII. 

En reponse a la communication du paragraphe du 9 53® rapport re- 
latif a Texpropriation des edifices adosses a la porte de ville Bab Zoueilah, 
M. le Secretaire donne lecture de la lettre du Ministere des Travaux publics 
n® 3384 en datedu 9 octobre i8gg. 

Dans cette lettre le Ministere fait savoir au Comite que ces expropriations 
exigent quelques milliers de livres , depcnse hors de la portee de son budget 
Lc Comite devrait d’abord etudier le moyen de se procurer les fonds ne- 
cessaires et prevenir ensuite le xMinistere pour Texeculion du projet. 

Le Comite ne disposant pas des moyens demandes, voit avec regret son 
projet irrcbilisable. 


IX. 

S. E. Ibrahim pacha Naguib , fait part au Comite que lors de sa derniere 
visile aux mosquees Kalaoun et Barkouk, il a remar([ue que les murs en 
sont saiis* avec de la craie. On lui a explique que les auteurs de ce bar- 
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bomHage sonl les etudiants d’El-Azhar, Les gardiens Irouvent des diflicultes 
a les en empecher. 

Le Comity decide de faire ecrire au Gheikh de la mosquee Ei-Azhar de 
defendre que pareils inconvenients se reproduisent, 

X. 

Le texte de Imscription des plaques commemoratives a poser sur la 
maison de Saint Louis a Mansourah, a ete arrete comme suit: 

En francais : 

ffD’apres une tradition, Louis IX, roi de France, vaincu a la bataille 
de Fareskour, pres de Mansourah, et fomhe au pouvoir du Suban Ayoubite 
ei-Melik el-Moazzam Touranchah, fut emprisonne dans cette maison du 
y avril au y mai i gao de J.-G. n 

En arabe : 

ulJ^ 

ftlw i^kkkt 

0 

XI. 

Le Gomite decide lachat d’une collection de fragments de vcrres antiques 
emailles pour la somme de L.E. 3,9 5o. 

xri. 

S. E. Arti\ pacha parlc d’un vase antique en faience porta nt inscrip- 
tion arabe. Get objet est au complet et represenle une des plus belles 
piece de ce genre. 

Le marchand d’antiquites, E, Hatoun, possesseur de ce vase, le met en 
venle pour L.E. 8o. 

MM. Gasaivova et Herz bey, rapportent ravoir vu, et partagent lavis de 
S. E. Artin pacha. 

Le Comite, en decidant des a present Fachat de cette piece antique, 
charge M. Herz bey de se mettre d accord avec M. Hatoun , dans le but de 
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I’exposer aux bureaux dii Coniite ou eile pourra etre examinee par les 
membres. 


xm. 


Ouvrages offerts au Comite : 

Bulletin de la Societe Khedivialede ghgraphie — 5 ® serie n'’ V. 

Bulletin de rinstitut Egypiien — 8 ® serie, n'’ 9,fasc, 3 . — 3 ® serie, n® lo, 
fasc. 1 et 9 . 


Memoires de rinstitut Egyptien — tome IV, fa sc. i. 

Rivista de la Assoeincion, Artistico arquelogica Barcelonesn — Ano JV, 
Marzo-Abril 1900, n® 18. 

La seance cst levee, a 0 h. 90 p.m. 

Le President, 

Signe ; Moh. Faizi. 

Pour le Secretaire , 

Signe : Herz. 

Les Membres : 

Sigue : 0. Von Moiie, Casanova. 


266*= RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQUE. 
(Voirie proces-verbal ii” 98.) 


Presents a la reunion : 

MM. J. Barois, president, 

P. Casanova, 

Herz bey. 

SOMMAIRE. 


1® Mosquee Kaitbai a Tile de Alaiiial (Ilodah); 

2 *’ Kouttabs el-Ghoiiri , ) clieikh Aletahhar ( guiJI) et Soliman Ghaouich 

y Jmmeuble wakf Abdelrahman Kalklioda a ei-Hattaba: 

4" Mosquee Mandjak el-Abussefi a el-Hattaba (n” i38 dii plan 

Grand bey): 

y Porte de ville Bab el-Nasr t^b); 

b” Forteresse Bourg el-Zefer , a Bab el-Nasr: 

7 “ Mosquee funei-aire du sultan el-Achraf Bai’sbai o^j£»Al|) an desert; 

8” Routes coiiduisant aux necropoles inusulmanes monumentales des envii’ons du 
Gaire; 

q® Tour dite des Romains a Alexandrie; 

10 ® Terrains de Ain el-Sira ^j^^) etdu Vieux-Gaire; 

11 ® Achat de inarbre blanc. 

l" MOSQLEE KAITBAI A MWIiL. 

L’Administration generale des Wakfs transmel an Gomite la demande de 
la Section de police du Vicuv-Caire de reparer le niur .Nord de la mosquee 
Kaitbai a Manial, pour prevenir son ecrouiement, et le pric de vouloir bien 
faire le necessaire. 

M. I’Architecte en chef rapporte avoir visile cette mosquee le sq janvier 
ecoule; ii Ta trouvee dans un bien mauvais elat et il estime que des travaux 
de consolidation n’auraient aucun bon resultat; il faudrait tout reconstruire 
sauf le minaret. 

Dans ces conditions, comrne la mosquee ne conserve dniteressant de 
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I’epoque de sa construction que les pierres sculptees de la niche de priere 
et des pierres sembiables que I’on troiive sur les portes, M. Ilerz bey csl 
d’avis : 

1 Dene pas classer la mosqufe parmi les monuments arabes a conserver ; 
De recommander aux Wakfs de conserver le minaret le plus longtemps 
? 

3 ° De reemployer les pierres sculptees lors dc la reconstruction de la 
mosquee ou de les transporter an Musee arabe. 

La Section technique approuve. 

9” KOUTTABS EL-GHOLRU CHEIKH METTAHHAR ET SOLIMAX CHAOuicif. 

La Section technique approuve les projets presentes par M. Herz bey 
pour la fermeture des kouttSbs el-Ghouri, cheikh Metahhar et Soliman 
Chaoulch (voir pr. verb. qS , S III). 

Ils consistent a construire a Tinterieur des arcs, des chassis vitres simples. 
3" IMMEUBLE ABDELRAHMAX KATKHODA. 

Par communication en date du 11 decembre iSqq, TAdministration 
generale des Wakfs demande au Comite s’il n’y a pas d’empecbement de 
donner en echange le moulin et les cinq boutiques de Timmeuble wakf 
Abdelrahman Katkhoda, sis a el-Hattaba. 

M. TArchitecte en chef fait part a la Section technique que les cinq bou- 
tiques en question sont situees sur la facade principale; quant au moulin, 
il est sur une autre facade donnant sur une ruelle. 

Vu que la facade principale n existe plus sur letendue des cinq boutiques 
et quelle est toute a reconstruire, AI. Herz bey propose de ne conserver de 
I immeuble entier que le sebil et Tabreuvoir. 

La Section technique accepte ces propositions et demande de consolider 
les parties classees pour garantir leur existence. 

4” MOSQLEE MAADJAK EL-YOLSSEFf. 

En reponse a la communication du paragrapbe 3 du aSo® rapport, re- 
latif a la nouvelle construction elevee contre la facade Est de la mosquee 
Mandjak el-Yousseb par le sieur Ismail Amrani , le Ministere des Travaux 
publics informe le Comite par lettre en date du 9 septembre 1 899,0” 2998, 
([uc la facade principale de la construction donnant sur la rue est eloignee 



de cinq metres de la facade en question de la mosquee et comme cctte 
derniere facade ne figure pas sur le plan du service du Tanzim , le permis 
de construire avait ete deiivre sans consultation prealable du Comite. 

Le Ministere fait remarquer toutefois que le Tanzim nepeut se conformer 
aux exigences du Comit(5 en obligeant les propri^taires a laisser un espace 
libre de deux metres entre les mosquees et ieurs constructions , lorsque cette 
distance nest pas etablie par ses plans, et que, par consequent, si le Comite 
desire qu’on donne suite aux conditions qu’il etabiit, il devrait d’abord 
prendre ses mesures pour exproprier par voie legale le terrain a laisser 
libre. 

I 

La Section technique estime que les explications du Ministere toucbant 
cette affaire, ne sont pas bien fondees, car du moment que la batisse du 
sieur Amrani est adossee a la mosquee Mandjak, peu importe si sa facade 
principale en est eioignee de 5 metres ou d’une autre longueur quelconque. 

Cependanl le Ministere, par sa iettre en date du i8 decembrc i883, 
n” 5f)^? , s est montre favorable a la demande du Comite, lorsque ce dernier, 
a la suite de la construction d’une liatisse contre le mur Nord du tombeau 
du sultan Khalil el-Achraf fa prie de prevenir les Wakfs toutes les fois que 
le Tanzim aurait a deiivrer des permis pour batir sur les terrains touchant 
les monuments, et a demande une iiste complete de ces derniers dans le 
but de se guider; le Comite, par sa Iettre n'" 1 3 du 5 janvier 1 884 , a signale 
au Ministere la difficulte de dresser la liste des monuments et fa prie de 
nouveau d’aviser les Wakfs toutes les fois qu’il s’agirait de deiivrer des permis 
de construire pres d’une mosquee, zaouieh, tombeau, sebil etc,, quelcon- 
ques. La reponse du Ministere a cette nouvelie demande satisfaisait aux 
desiderata du Comite. 

Quanta la question de f expropriation, c’csl loujours le Comilc qui s’en 
est occupe lorsque cela etait necessaire. 

5” BAB EL-N\SR. 

Sur favis du Ministere des Travaux publics qu aucune construction parti- 
culiere parmi celles qui se trouvent devant la facade Nord de la porte de la 
viile Bab el-Nasr na ete expropriee (voir Iettre du Ministere n” 33()i du 
3o septembre i8qq) depuis f approbation des modifications des aligne- 
ments (voir proces-verbal 63) la Section leebnique demande dc faire dispa- 
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rahre avaiil tout les Jviostjues et io cafeaclosses a la larado iNord do la porle. 

G"* BOLRG EL-ZEF>:il. 

Comme suite a la demande du Comite (voir rapp. .*i 35 , § 1 1) le Ministere 
des Travaux publics, par iettren” 3 608 endate du 9/S octobre 1 8()g, envoie 
au Comite une etude dressee par le Service de la Ville pourle deblaiement 
du cote exterieur de Bourg el-Zefer et des anciens murs des fortifica- 
tions de la ville, accompagnee d’un devis se montant a la sommc de 
9891 L. E. 170 mill. 

La Section technique, apres examen, trouve i’etude parfaite et propose 
de retourner tout le dossier au Ministere avec priere de faire mettre les 
travaux en execution aussitdt que les movens le permettront. 

7 ” MOSQLEE FLXERAIRE DL SLLTVX EL-VCHRAF, 

La Section technique passe a Texamen de deux olFres presentees aux 
bureaux du Comite, pour les travaux de fermeturc des fenthres du premier 
rang de la mosquee funeraire du sultan el-Achraf Barsbai, au desert (voir 
rapport 969 ). 

Elleaccepte la ineilleure, ceile de Ahmed Ahmed Deruicli avec 7 0/0 de 
rabais. 

S’" ROLTES COXDLISAXT ALX XECROPOLES MISCLMAXES. 

M. Herz bey soumet un plan des routes conduisant aux necropoles mu- 
sulmanes avec une description explicative (voir rapp. 980). 

La Section technique demande Tenvoi de ces pieces au Ministere des 
Travaux publics en le priant de vouloir bien prendre en consideration I’im- 
portance qu ont les routes qui en font Tobjet pour les monuments qu’eiles 
desservent , et s’occuper de leiir mise en etat. 

On rappellera en meme temps au Ministere i’alFaire des empietements 
sur les monuments des environs du Caire (voir rapp. 9 33 ct 9 5 ()) qui est 
intimement liee au sort des routes qui y conduisent. 

9"" TOUR DITE DES ROMAIXS. 

Le Ministere des Travaux publics a\ ant transmisau Couvernorat d’Alexan- 
drie le paragraphe 7 du 9 55 ® rapport prescrivant de laisser la tour dile 
des Romains dans letat oil elle se trouve, comme cela a cHe decide dans 
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la (13® seance (lu Comiti*, recoit la reponse suivant(^ ([u’il Iransmet ati Co- 
mile, par ietlre n'" ‘^330 en date du i f? juillet : 

f^Apres la chute d’une partie de la tour et I’avis donne au service des 
garde-cotes de conserver les niateriauxen provenant, faut-illa laisser telle 
cpelle jiis(pi’a destruction complete par les eaux de la mer??? 

II prie le Comite de bien vouloir donner son avis sur cctte observation 
du Gouvernorat. 

Avant de se prononcer, la Section technique cst d avis de demander au 
Ministere de quelle facon les travaux du nouveau quai projeles par la Muni- 
cipalite d’Alexandrie affecteront la situation actuelle de la tour, 

1 0° TERR\INS Dni.X EL-SIR^ ET DU VIEUX-CAIRE. 

La Section technique ordonne le paiement a \I. (]. V. Silvagni de la 
somme de L. E. 3 pour la d(dimitation des terrains de Ain el-Sira H du 
Vieux-Caire (voir rapp. !?r)3). 

1 l'’ ACnVT DE MARRRE RL\XU. 

M. Ilerz hey fait part a la Section technique que malgre t miles les re- 
cherches assidues qu'il a failes et qu’il a fait faire, on n’a pu trouver des 
traces de Torigine du marbre blanc de Paros dit ^Baladii^. II propose de 
le remplacer par un genre de marbre blanc de Hongrie , qui se rapproche 
le plus de celui tant recherche. 

La Section technique charge M. Herz bey de se mettre en relation avec 
un ingenieur de Hongrie pour Tobtention du marbre. Les depenses neces- 
saire seront prises sur le credit de L.E. aoo prevu sur le budget delannee 
passee et dont le report sur I’exercice i qoo a et<* demande par les bureaux 
du Comite. 

Elle autorise aussi le paiement de 3 L. E. ‘Hi 7 mill, a M. H. (L Deca- 
valla, de Piree, pour frais debourses en iSq 8 pour des recherches du 
marbre de Paros. 

Le fio fevrier 1 qoo. 


Signc : ILrois, Cvswova, Hkbz. 
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267*^ RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQUE. 
(Voir le proces-verbai n” 98.) 


Presents a la reunion : 

MM. J. Barois, president, 

P. Casaivova, 

Herz bey. 

Saber bey Sabri. 

SOMMAIRE. 

1 ® Adjudications: 

2 ® Mur de la ville; 

3® Devis et conlrats : 

4® Expropriation des boutiques; 

5® Mosquee Mohanied Mahmoud Katem el-Serr a Darb el- 

Gamamiz (n® 2o3 du plan Grand bey); 

6® Alaison wakf Radouan bey (tiL a el-Kheyamieh ; 

7 ® Mosqu^ Kidjmas el-Ish4ki » Barb el-Ahmar (n® ii4 du 

plan); 

8® Mosquee funm'aire Kaitbai (^LobU) an desert: 

(f Mosqm^e funeraire Barkouk (^i^) an desert: 

10 ® Factures. 

l*" ADJUDICATIOAS. 

A. La Section technique prend connaissance des resultats suivants de 
i adjudication des travaux portds sur ie budget de I’annee courante (voir 
rapp. 265) ; 

Aucune offre n ayant ete presentee pour le travail n® 4 c? Mosquee Kaitbai i> 
au desert, il sera de nouveau mis en adjudication. 

La Section technique approuve. Elle demande en meme temps que la 
somme de 2 8q L. E. 38q mill, provenant des rabais efFectues sur les entre- 
prises precitees et detaillee sur une iisto presentee par M. FArchitecte en 
chef, soit ajoutee au chap, (i, Rpsprt^p pour ppiits irnvnnx du budget. 
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B. Le Ministere des Travaux publics, par lettre n'’ r)i8 du 4 courant 
communique au Comite le resultat de Tadjudication des travaux de Kasr 
ei-Cham’a (voir rapp. 9 65 ) et demande son avis. 

La Section technique , considerant qu’il s agit de travaux de consolidation 
ires delicats et sur la recommandation de M. Herz bey, est d’avis de confier 
I’entreprise a Tingenieur M. L. Ghezzo entrepreneur avec 7 0/0 de rabais 
bien que son offre vienne en troisieme lieu parmi ies huit presentees. 

Lors de la transmission du dossier de cette entreprise au Ministere, les 
bureaux du Comite avaient adresse une lettre au Patriarcat copte lui com- 
muniquant le paragraphe du 9 5 S'" rapport et le priant de donner a ses 
agents les instructions necessaires dans le but de faciliter la tache de 
M. TArchitecte en chef lors de i’execution des travaux. 

S.B. le Patriarche repond, a la date du 1 o courant, qu’il est neccssairc 
qu’on lui envoie pour examen les devis et conlrat de Tentreprise. 

Comme il n’y a aucune cooperation de la part du Patriarcat pour ce 
travail, la Section technique est davis de repondre qu’il s’agit de travaux 
de pure consolidation sur les tours Est et Nord et de demander a nouveau 
(|ue toutes les facilites soient accordces au\ agents du (lomite dans Pexe- 
cution de lour tAclie. 


9® MUR DE L\ VILLE. 

M. Herz bey presente a la Section technique un devis de L. E. 4 o ayanl 
pour objet le deblaiement des tours sitiaVs entre Bab el-Ouazir et Bab 
el-Nasr et leur fermeture avec des portes simples en bois pour empecher 
quelles ne s’emplissent de nouveau do decombres. Ces dispositions ont pour 
but de faciliter le travail du releve du mur (voir rapp. 954 § 10). 

La Section technique approuve ce devis et adjuge ce travail a Ahmed 
Ahmed Derouich avec un rabais de 10 1/9 p. 0/0. 

La depense sera prise sur le chapitre Imprevus de la repartition des 
90000 L.E. du Gouvernement. 

3® DEVIS ET CONTRATS. 

La Section technique apres examen approuve les devis et controls de la 
seconde et dernierc serie de travaux ported sur le budget de I’annee courante 
«‘l recommande leur mise en adjudication. 



En void les delalls : 


Nl'MEROS 

1 frordre 
dll 

budget. 

DKSIOXATIOX ET X\TLRE DES TRAVALX, 

MOXTAXT 

des devis. 

a 

.Mosquee el-Achraf Barsbai a el-Klianka ; maconnerie, lerrasses. 

L. E. 



A 00 

3 

Mosqiiee Kaiibai a Kai’af pj-Kabch : 1 


a) Couverture du sahn, mq)i p( daHafjp 

1 bo 


b) reparation de*? vanlaiix des den\ porfes d’ontroe 


7 

Atosqueo Aitomoiirh el-iVafpicln a Halj el-Oiiazir : fra>anx de con- 



solidation , etc 

fiOO 

8 

.Mosquee el-Soueidi an \ien\-fiaire r'lnaconnetie, crej)i et nienui- 


seriP 

100 

\) 

\tos(piee Asiam el-Babai: la^a^e des nuirs, nianninerie, coieerinre. 

t» 5 o 

i 0 

Alosquee Tatar el-Heffazieli : traxanv de consenafion 

1 00 


4*" KXPaOPiUXTiON DES BOITIQIES. 

M. rArchiterlepii chef donne avis a la Section technique (|ne lesL.E. ooo 
inscrites sur le budget de rannee courante pour les expropriations ont et('* 
versees an Ministere des Travaux publics el que par suite il a fait deniand(‘r 
an Service de la ville : 

i'' De faire disparaflre la ])Oiili(jue n'’ t 9. sise an nnlieu de la facade de 
la moscpiee BarkouL a eDNahassw] (pii geiu' le plus, en laissant pour plus 
lard 1 expropriation de celles n'’ j, et i 8 sitio'es aiix deux e\tn'‘niites de 
cette facade: 

D enlever les boutiques if ly a ^20 de la mosqu(*e Kalaoun; 

De communiquer aux bureaux du (Joinite les plan d\^xproprialion des 
bouticpies des mos<pjees kalaoun et ektibouri. 

5" MOSQIEE VtOUVMED MVIIMOID KVTEVI EL-SERIU 

L’Adminisli*ation gend'ale des Wakfs transmet a la date dii 99 fevrier 





ticouie unelottro dii Mamonr da sa troisieme Sorlion liii faiiaiil part, dii vol 
de cerlaines pieces de bois provenant du minbar de la mosqiiec Mobamed 
Mahmoud Katem el-Serr. ct de leur restitution par les soins de la police. 

S’agissant d’un monument elle pric lo (lomite de les faire poser par son 
on t remise. 

La Section 1echni([ue decide de ne pas classer la mos({uee parmi les 
monuments a conservei% vu qu elie est moderne . mais de s’occuper seulement 
<lu minhar qiii merile les soins du (iOmiti*. 

MVISON W\KF R\DOr\X HEY. 

La Section technique apprend de la o® section des Wakfs que Af. Forcella, 
peintre, desire prendre en location le mak’ad de la maison nakf Radouan bey 
dans le but d’v installer ses ateliers en fermant les arcs par une cloison en 
bois de i m. 3o de haul et le reste par des chassis vitres. 

Elle charge M. Ilerz bey de demander a AI. Forcella les conditions aux- 
quelles il eniend loner Tend ro it en question et des (hdails snr la cloison a 
<h*iger. 

7*' MOSQLEK K[l).nUS. 

Al. rArcbitecte en chef signale de nouveau LtUat pi lovable dans lequel se 
trouvent les boutiques sises sur la facade Aord dela mosquee Kidjmas; c’est 
un vrai depot public d’ordiires qui occasionnent la pourriture des portes. 

La Section technique estime (jue le seul moven de mettre fin a cet etat 
de choses est de donner les boutiques en location ne fut-ce qu’a titre gratuil 
on bien d’en boucher completement les portes avec de la maconnerie. 

Avis en sera donne h TAdministration gene rale des AVakfs. 

8” MOSQCEE KAlTBXi. 

A. I.a Section technique s’est rendue ii la mosquee Kaitbaf pour exami- 
ner a nouveau le pro jet de degagement dont fait mention le paragraphe HI 
du ()!)'' proces-verbal. 

Elle decide de faire disparaitre toules les constructions qui se trouvent 
comprises dans la ire hachuree sur le projet et de preparer unc iHiide pour 
la reparation des soubassements de la maconnerie supportant le minaret. 

IL f.es lra\au\ de peifilnre de cefte rnos(piee portes sur |e budget de 



Taiinm^ pass(}(‘ el e\j*riit(*s pai* le poiiilre E. J^'inzivalli onl doiuie pleiin* 
satisfaction a la Section leclini([ue. 

M. Herz j)ey pre sente une ofFre du meme entrepreneur datee du i o fevrier 
ecouie par laquelle il s engage a reparer la peinture des plafonds du liouan 
Oaest et de celui du liouan Sud pour la sonime de L. E. i () 3 . En conside- 
rant ies surfaces a reparer ce pri\ nest pas mo ins avail tageux que celui de 
Eentreprise precedente. 

Comme sur le budget de cette annee il y a une somme de E. E. 300 pour 
re travail, la Section technique approuve Toffre de E. Prinzivalli et 
demande que Ies travaux lui soient confies. 

I ()" MOSOl KK IURKOLK. 

La Section technique a ensuite visite la mosquee Barkouk on elle a Irouve 
le minaret sud completement acheve. Elle decide dVnleverun mur moderne 
<pii cache un coin (Fiine ancienne construction et qui a ete photographic 
par FArchilecle en chef. 


i o'’ PVIFMEMS. 

Les fac lures suivantes sonl approuvees : 

1” Faclure de la Societe anonvnie des arts graphiques pour fourniture 
des illustrations des bulletins francais et arabes du Comite, exercice 1897 


et 1 898 Fr. 1 !i 38 

f?” Facture Riso E. Levi et C” pour fournitures de 
bureau L. E. ‘ 13,000 

Le I ‘1 mars i()oo. 


Sign(‘ : Hkkz, S.S^rp.i. 
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T)F LV SFr,T[()\ TKCHNrOI E. 

( \ oir le ]>roce"'-verbal ii'’ 98. i 


Pjvsonts H la nbinion : 

MM. l\ Casvnow. 

Herz bev, 

Mv>esc\ix() bey, 

^\K^LV bev KI.-BiRATf. 

i:X\\IE> T)L PHOdlUAIMK DKS TJUVAI X PROJFTKS 
DVXS LKS EfiLISKS \y\l\ CHKXOIOV KT VBI SEIFKIX. 

(^onforniement aux decisions du Coniit/^ (voir pr. verl). S Ilf et pr. 
verb. ()y S VI ), la Section technique s’est rendue aujouiTrhiii au Vieux-Caire 
pour examiner et discut er les observations du Patriarcat copte relatives aux 
travaux de conservation projetes dans les eglises Anba Chenouda et Abi 
Seifein. 

EUe a rhonneur de sounieltre au Comite les appreciations ci-apres, dans 
Pordre d’idees cles rapports que Sa Peatitude ie Patriarche liii a commu- 
niqui% (voir les proces-verbaux precites) : 

i" figlise A nha Clunmuch (voir pr. verb, n" q^:? ). En prevovant le dega- 
gement d’une partie de cette eglise actuellement repareeet servant, tant au 
rez-de-chaussee qu'au premier etage, de vestibule pour iacces a Phabitation 
du pr^tre, il n'a jamais cHe question d’agrandir Pemplacement de I’edifice, 
ce ([ui n’entre pas dans les vues du Comite , mais tout simplement de rendre 
a Peglise des parties pleines d ancieris vestiges qui lui appartenaient a Pori- 
gine. condition des plus elemenlaires pour la conservation d un monument. 
Pour ce qui a trait aux travaux projetes dans Phabifation du pretre. la 



Section lechnicjue sen dt^isle. pourvu (|u’on Jui aniena<fe unc entree du 
cote de la rue et conipletemenl independanle de I’eglise meme. 

II est fpiestion en outre de deduire du devis la somme de L. E. d i atfectw 
aux; travauv imprevus et a la surveillance. Cela est contra ire a Tusage adopte 
pour tous les trav auv en general. D’ailleurs celte soninic ne represente nitune 
pas le 1 o o/o du niontant total du devis. 

‘i” Kglisr Ahi-SeifeifK La Section teclmicpie prend coniiaissanco des obser- 
vations de M.M. Nakhla bey el-llarati et Ibrahim elFendi Said annexees a la 
lettre de Sa Beatitude n® en date du H deciuubre (voirle pr. 

verb, et concernant les travaux projetes par Coiniti* dans Teglise 
Abi-Seifein. 

Elleestime ipi on pent a la ri{;ueur. si Sa Ib*aliiiid(‘ le d(‘sire alisoluinent . 
se passer du dcMiIaienumt (lf‘ la i*ue Jongean( Ja facarlt* (wterieunMle Teglise 
ainsi (jue de la construction de ])(*rrons. inais r/t oxpnmani ses regrets, 
Taspect exterieur des inoniinients nuM’itant toujours. sinon au point de vue 
strict de la conservation, au moms au point de vue (h* Tart, d’etre bien de- 
grag/‘ el mis en lumiere. 

II li en est pas de nubiu' pour les travaux de terrasseinent a I’intmeur du 
monument: ceux-ci en ellet sont indispensables avant pour but denettover 
les parties les plus anciennes du monument. On ne pent pas non plus passer 
outre aux travaux de reparation des plafonds et du comble. 

La Section teclinifjue est done d’avis de maintenir le programme enlier 
des travaux, edabore pour la reparation des deux eglises saiif h' deblaiemeiit 
de la rue sise devant elles, et pense ipie ineme par rex(*cution de ces travaux 
pnh us on n aura pas fait assi^z pour leiirs exigenci's si le (iomili' a rinimilion 
de poursuivre la meme oeuvre utile el bienlal>aiile (|ue pourh's monuments 
arabes. 

En eifet un examen rapide permet de coustaU^r lexislenci' de peintures 
sous les couches ulterieures du crepi. Des ins<‘riptioiis (‘opies a peirn* visi- 
bles qui couvrent les tirants des colonnes sans parler des iiois sculptes perdiis 
dans les multiples couches de crepi, devraienl I'ire netloyes. 

La Section (echnitpie s’occiipera a une autre m-casion du mode d'ex<*cu- 
lion d(*s (ra\aux propose par MM. Naklda liev e!-Barali et Ibrahim effendi 
Said c‘l qui coiisisle a e\/Tul(M’ les (raNaiix par lev •soins du Ptilriarcat 'Ui 



presence (fun ajient dn nicUier et (ran ecrivain pom* ((*nir an (*onipte ties 
dispenses et sous la surveillance d’un agent du Comite. 

Le j p mars i qoo, 

Signe : (J\.saaova, Herz , Maaescwxo. 

M. Namilv l>e\ el~Barati dans une iettre adressee a M. rairhilecle en chef, en dale 
du courant dtVlare etre ])rel a signer te rapport avec ies autres membres, si les opi- 
nions de res derniers sont ronformes an\ vues d<* S.B. le Patriarche, qni a la ccnnpe- 
tenre dans ce qni roncernc les <’glises. 


11 . 



PROCES-VERBAL N" 99. 

(Voir le rapport n*" a Of) (ie la Section Technique). 


Le i" inai i(joo, le Comite s’est reuni an sicqfo do rAdmiaislration 
^jcnerale des Wakfs, a h Jicures p. m. 

Etaient presents : 

L. E. Moiiamed K\izi parhn. presidoJil, 

MAI. P. CVSANOVV. 

Herz hev, 

Af\NEscvLCo J)ey, 

C. Mvspero, 

0. I)E MoHL, 

D** B. Moritz. 

Se sent fait excuser : S. E. Faeurv pacha, AI. J. Barois ct Al. Saber 
hev" SvBRi. 

T. 

Af. le Secretaire donne lecture du proces-ver])al dt; la dornierc seance 
r|ui est adopte. 

II. 

Gonformement a la decision du Coinite, prise dans sa derniere seance. 
M. Herz bey annonce qu’il s\‘st rendu avec Hanna bev Bakbouni, aupres 
de S. B. le Patriarche Copte et que toutes les diflicultes out ele aplainies. II 
a done le plaisir d ’infoniier le Coniile quo les Iravauv de Kasr el Cbonra 
sont commences. 

III. 

Al. Herz bev lit le rapport de la Seclion tecbnifpie. 
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Ce rapport eat approuve a 1 exception des propositions de la Section 
lechnicpie an sujet du palais Bardak pour lesquelles S. E. le President de- 
inande un autr^' cxanion a one des procliaines seances lorsfjiie M. Saber 
bev Sabri sei-a present. 

I\. 

Sur ia proposition de M. Her/ j)ev, ie (ioinitt\ apres exainen des diverses 
offi •es fades pour les Iravanx du mibrabde le niosquee el-Mardani (voir le 
rapp. n. accepte d’en confier Tentreprise a Badir Wabbab qui 

a reduit de -io f^. E. le montant de son offre et s’engage a terminer les 
travaux en huit inois an lieu de dou/e coninie ii ie proposait auparavant. 

V. 

M. IIebz bey informe le (iomite, qu’en reponse a la communication du 
paragraphe 8 du rapport relatif aux routes conduisant auv necropoies 
musulmanes du Caire, ainsi qu’aux monuments situes a lours environs, le 
Ministere des Travaux publics, informe par leltren'’ (j ‘2 0 du li avril cVoule 
que la mise en elat de ces routes, d’apres les indications de M. rArcbitecte 
en chef du Comite, necessiterait une depense de 3-?oo L.E. sans compter 
les frais d entretien annuels et d’arrosage. 

Commc le Ministere ne pent imputer celte somme sur son budget, il 
prie ie Comite do faire le lUM^essaire pour ([ue le montant du travad soit 
mis a sa disposition pour quM puisse rexecuter. 

Le Comite, nayant pas les nioyens qui lui sont reclames pour Texecu- 
lion de ce projet, regretle que les routes continuent de rester dans Tetat 
d’abandon ou dies ont ete jitsquVi ce jour. 

S. E. LE President, propose d’d*rire au Ministere en relevant que les 
routes en (juestion sont dutilite publique el (|ue c’est le Gouvernement qui 
doit se cbarg(T de leur mise en elat. 

\l. I 

> 

Belativement a la somme de !iGo Ij.E. a prelever sur les iiooo L.E. I 

portees dans la repartition des 'joooo L.E. du Gouvernement pour les j 

monuments copies ( voir pr. -verb, n'" q/ij dans ie but de rediger une note 
descripti\e et de preparer les photographies des monuments copies de 
Wadr ol'N^ilroim . b‘ Muust<.*i‘<* df's Icavauv publics inforim; le (Jomite. par 



lettre n° 1081 du 2 5 avril 1900, que rapprobatioii du credit de 2(){) 
ne peut elre donnee qu apres que le Patriarcat aura fait verser a la caisse 
des Finances la somme de 260 L.E. montant du versement qu'il est oblige 
de faire pour 1899, en continuant de verser la meine somme tons les ans. 

VII. 

M. Heiiz bev fait part au Comite d’une lettre qu 51 a rerue de M. Dittri<‘b, 
par laquelle il demaiide a etre regie du solde 22 L E. oko niill. qui lui 
est du pour photographies faites a Wadi el-Natroun (voir rapp. 2()5). 

Vu quele Ministere des Travaux publics ne Consent pas pour le moment 
a disposer des 260 L.E. pour le paiement de ce solde, le (iOmite acceple, 
surla proposition de M. Her/ bev, dele pndevei' sur le chef E. du budget 
1900 fr Publications 

Mil. 

M. II ERz bey pn'sente line let I re de M. J. Sfer, direr teur de I’Oriental 
Tourist Agency, par laipielle il demande d’etre specialement charge de la 
vente des billets d’entree aux monuments. 

M, Maspero ayant annoiire que le Comite d'egyptologie s’occupe en re 
moment de la question des billets d’eniree aux monuments Egyptiens, le 
Comite dikdde d’attendre ipie le Comite d’egyptologie ait pris une decision 
a ce sujet. 

Lecture est donnee do la lettre de M. Diemer, par la(|uelle il demande 
au Comite d’etre seul charge de la vente a r(*tranger de I'ouvrage sur la 
mosquck du Sultan Hassan eu le dcd^oursanl des frais d’envoi, on en lui 
diminuant de o L. E. 000 mill, le pri\ de 2 L.E. -nx) mill, auqiiel lui est 
rendu rexemplaire. , 

Le Comile n’acreple pas d(‘ lui ar r order la seule concession de la \ente 
de Fouvrage a Tetranger, inais il accepte de lui reinbourser les frais d’expe- 
dition. 

\. 

M. H ERZ bey annonce que coiiformemenl a la decision du qj' proces- 
VfM'bal. M. [V llodcciv a piak pos^(»ssion d«* sou posic Ic lo avril n|oo. 



M. J(ekz l)e\ aiinoiire au (a)mite (jiic If' Sei’vi(*(* (l(‘s a reniis 

pour Ic Mu sue arabe los deux pieceb suivanlos : 

i** Lne pieriT funeraire en gres portant uru^ inscription coutique gravee 
nommant Abi AJiflelrahman mort en ^.klx ans de i’hegirc, mois de Ragliab. 
Ilaut. oni. 48 cent., long. oni. Sticent.; 

•2'' Une lampe en faience, coubair bleu-verdatre. Jlaut. o m. oycent., 
long, o ni. 1 L> 3 null. 

M. Moliamed bey Magdy a fait don aussi au (lomite de six ecrileaux on 
tablettes en bois portant des inscriptions. 

Le Comite decide d’adrcsser des remerciements aux donaleurs. 

Xtl. 

Les oiivrages ci-apres indiques out f^e offerls au Comite ; 

BuUetiif de la Soritde Khedwiale ch Geographic. — V*" serie, n'’ G. 

Mittheilufigen der k.K. Ccntral-Cofummion fuer Eiforsrhnag and Erhaliung 
der Kanst-and hintormhcn Ihnhnale. — 3!). Band, ^2 Heft. 

La seance est levee a 3 b. 00. 


Lc Secretaire , 
Sigiie ; A. Manescalco. 


Pour le President^ 
Sigac : Moii. Seuoi k. 


Les memhres . 

Sigiir : Barois. C^swovv. 



269'^ RAPPORT 


DE LA SECTION TECHNIQIE. 
(Voir le proces-verbal n® 99.) 


Presents a la reunion : 

MM. Barois, president. 

A LI cffendi Baikjat, 

P, Casanova. 

Ukrz bev. 

S(^ lout e\cnser WM. \. \1 vm:s(;uj:o b(‘v el J. Z\\\n Ix'V. 

M. 0. de Mohl a ae<“oni|)n^p)e la Seclion (echnbjne (bins la visile de 
divers inoniinKUils ([iTidle a iaile. apres sa nMinioii awv bureaiu du Comile. 

SOMMAIUK. 

r Adjiaiiralloiis : 

y" Mostpire el-Mardaai (^3i:>^LL) a J)arb (d-Aliniar (ii" lyo da plan (jrand bey): 

J’ont A1 k)U Alenag^pi ^1) dans la province el-tialionbieh: 

4® Coupole cl-Fadaonieh a cl- \bbassye]i: 

3" Alosquee el-Akmar (^AH) a el-Aahassyn (n" .33 dn plan): 

IF Mosqiiee funerairc dn sultan Kai’llmi' (^LjijU) an desei*l: 

7 " Note d(j depenses: 

S" Maktab ((•cobi) Chabin \^>'ba Abnied Ifit i a ebDaoiidieli : 

q" Palais Bardak on Vouch bak de la iuosque(! <lu sullan 

Hassan: 

nr Mos<pien Aslain el-Hahai' ( B***’b el- \iiniar (if t i > du plan ): 

I i" Mur d Vnu-einle de la vilie: 

13'’ Mosqnec du cheikh Alelalibar ruf‘ ebKhorda|preh ( n ’ 'lo du planV 

I VtMinUATIONS. 

A, La Section te(dini(|ue: npres evamen approuve radjiidiration en dale 
du 7 eoiiranl . d(* la derniiM’e serii* d(*s lra\au\ portes sur le bnd{p‘t de 
i’aniiee eonranle | voir rapp. oby ), 



Ell void les 


1‘t‘sullats : 



B. La Section lechniqiK* demanfle que la soniiue tie 88 L. E. Uo . null. 

[)i iiM'it.tiil (ll‘^ rahai^ a ivaliM'i' siir cos I'lili'eprises. m)|| ajoiitee an chapi- 




hvsevvr ptHir Ion peUtH Uuiv(nt>v du J)U(ljj*el. A\oc los -iSji dS(| mill, 
fleja ajoutes pivcedemnifint (voir rapp. 1^ credit total cette anneo 

pour Ics Pptifs b'araiLv sora de ^1^17 L.R. 89/1 mill. 

MOSQLKK EL-MAKDAM. 

f.a Section techni<[ne apres avoir approuve Je devis f*t le conlrat pour la 
consolidation el restauratioii dn milirab de la mosqucV el-*Mardani soumis 
par M. I’Architecte en chef, passe a 1 examen des six offn’s presentees par 
des entrepreneurs spthdalistes pour IVxecjition des (ravaux vdidailles. Ces 
offres varient entre L.E. ‘^ ^lo et d()o. 

Comme le credit de /i.ooo L.E. porie siir la repartition des ‘U),ooo pour 
la restauration de la mos([nee laisse un sf)lde d(* L.E. ( 58^1 mill., la 
Section techni([ue de(Md(* de IVni plover [)oiir c(* travail (jui sera conlie a 
Badii- Walibali a la condition rju’il fasse une rf‘dnction sur son olfre de 
.‘l.)o L.E. el ([uH diniinne h* (Ldai exagih'e de 1 o ]nois lixf' pour rexecution. 

1 }*' rOXT \nOl MEWOGXH. 

A. AL Her/ hey souinet a Tapprohation de la Section technique le devis 
de 370 L.E. ainsi quele contra! pour les travaux de consolidation dupont 
Ahou Menaggah pour iequel 4 o L.E. senlement sont porti*es sur la reparti- 
tion des iioooo L.E. du Gouvernement. 

B. Coinme suite a la communication du paragraphe A du qa** proces- 
verbal, le Afinistere des Travaux publics transme! an Comite un plan dn 
pont avec une estimation des terrains a exproprier pour son degagement. 
La somme a depenser s’eleve a 9 3 Ij.E. ;| 3 () mill, et la superlicie des ter- 
rains devant etre expropries, a q Lirats i 4 sahrnes soil 1 k. 1 o s. pour 
c.reer un passage de () metres de large conduisant de la route agricoie au 
pont et 8 kirats A sahrnes pour Tespace a laisser libre des deux cotes. 

La Section technique propose dYh*rire immediatement au Afinistere des 
Travaux publics, en le priant de mettre en adjudication les travaux de re- 
paration et de faire le ncYessaire pour le degagement. 

Les credits necessites en dehors de L.E. Ao ci-haul relates, seroni pris 
siir le chapitre Imprenfs de la repartition des loooo L.E. dernierement 
augment/* de ‘Xiq f.,E. .Viq mill, (voir rapp. elLi ). 



A"" COIPOLE Er-F\l)AOL'IEH. 


A. Le cle^is do Gdo L,E. prosonte par M. rArcliitecte en chef pour I’a- 
mtwgementdelacoupoie al-Fadaouioh en salle de priere (voir rapp. 26 A) 
est appro live par la Section technique. 

Tout le dossier y relatif sera transmis a TAdministration gench'ale des 
Waif en lui demandant les credits ncVessaires pour Texecution des travaux. 

B. Comme suite a la conimuni(*ation du paragraphe II du rapport , 
le Min is tore des Travaux publics in forme le (iomite par lettre n"" 588 du 
8 mars ecoule, qu’il a ecrit au Ministere des Finances au ^njet du degage- 
ment de la parcelle de terrain occupec par Toctroi, a el-Ahhassieh devant 
la facade Est de la coupole. Ce dernier vient de repondre qu’ii est impossible 
de changer Templacement actuel de cette station de Foctroi , car il tombe 
sur la ligne du cordon etahli par le dernier dec ret en date du j decern bre 
i8()8, d’autant plus que la situation actuelle ne change ni derobe en quoi 
que ce soil Taspect de la facade du monument d ailleurs fort eioigne. 

Quant au cafe, le Ministere dit qiFil a saisi le Contentieux alin d’intenter 
un proves au locataire de la parcelle sur laqiielle il est eleve pour annuler 
le con I rat de location et d/q^ager le terrain. 

La Section technique regrette que le Ministere des Finances ait pris en 
fSqS line decision contraire a celle rendue en i8q3. 

5'^ MOSQLEE EL-\KMAR. 

Le Ministere des Travaux publics, donnant suite a la demandedii Comite, 
lui transmet a la date du mars (‘coulf‘, le plan du degageinent de la 
facade de la mos((uee cl-Akmar avec un proces-verbal d estimation des 
edifices a exproprier, dont deux boutiques appartiennent aux Wakfs et ont 
estimtVs a 80 L.E, iqo mill., et Irois autres avec une rnaison, proprietes 
particulieres, sont evaluees a i 58 L.E. (iqo mill. 

(iomrne le budget de Fannee courante porte une somme de L.E. 
pour le degageinent de la mosquee et autres travaux. la Section technique 
decide de verser a la caisse do FAdministration des AVakfs la somme de 
So L.E. tqo mill, sus-mentionnee et d’envoyer aux Travaux publics les 
I 58 L.E. fiqo mill., avec priere de proceder immedialeinenl aux travaux 
d’ex preprint ion. 



3I()SQrtK fl\krairh: kaitrai. 

M. flerz boy, prosente un projet de consolidation de la maronnerie liee 
aver la mosqueo dii cote de I’escalier exterienr et dii minaret et qui doit 
roster apres le degaqement de Todifice (voir rapp. 

La Section technique rapprouve. 

y"' AOTES DES DEPEASES. 

La Section teclinique approuve la note des depensos de la L.E. niill. 
elTectiiecs sur le credit permanent do 20 L.E. , alloue a M. Herz bey pour 
los menus frais de bureau, du 3 o janvitn* au 2 4 aviil iqoo. 

S'" KCOLE cuMfix vrniED. 

L;i Section technique s’est rendiie a J’ecole Chahin Agha Ahmed, pour 
examiner de visa h* devis de a 1 >.E. 800 mill, dresse par rAdministration 
<f(*m'‘rale des A\ akfs pour sa rr^paration et transmis an (iomite pour avis, a 
la date du 22 mars ecoule. 

Apres examen, elle (hhude : 

t" de classei’ FecoJe Chahin A/fha Alimed parmi les monuments arabes 
a <*onser\ er ; 

2" de completer le devis sus-menlionne ; 

3 ^" de demander au Ministcu’e des Travaux publics le baissement du sol 
de la rue devant IVcole vu qiie le dallage est en contre-bas. 

()'" P\L\IS BERDXK 01 VOlCHfUk 

1/acces des visileurs a la facade dn porlail du palais Bordak, a lieu a 
travers un depot v adjacent propritHede rAdministration gthierah‘ des Wakfs. 

Or cette derniere, par leltre en date dn 7 courant, dernande au Comite 
qu’une portesoit pratic{+a'‘e dans le mur situ/i a l EsI du portail, et quo la 
balustrade actuelle (‘u bois qui est devant la facade du palais, soil reraplacee 
par un mur en maconnerii^ pour ipi'il nV ait pas de communication a\ec 
le susdit depot. 


trcsl par errenr qu on l a prfV<*d<*nicnl flrs|<rn«^ sf)jis If* nom dc Kadiak dans les 
(.ompfps ren<in>i iht (lohtitk 



La Section tecluii([ne, apres e\aiiien (l(^ celtt.‘ demaiule, siu* les Iieu\ 
trouve c|inl n’y a aunine necessite de changer I’etat actuei des choses. 
Neanmoins elle sen remet an Comite pour ia decision a prendre, ne se 
rendani pas hien comple de la 1‘aison (h' la demands' des Wakfs. 

J O. MOSQIEE \SL\M El -BAUM, 

La Serf ion lechnicpie prend connaissance d’uii pro jet dr esse par les 
bureaux du Comite dans le but de munir d’une marcpiise I'inttbdcur des 
murs du sahn dela moscjucn* Aslam el-Babai\ en viie dVn proteger les mou- 
lures et ornements. 

Des traces encore visibles, il resulte rpie le sahn de la mosquee devait 
(bre primitivement muni d une ouverture. 

Apres discussion , il est decide que Af . Herz bey elaborera un projet pour 
la confection cLunc comerture legere du sabn,munie dun lanterneau simple 
pour la lumiere. 

1 1 . MLB l)E L\ VI LEE. 

En continuant sa tournee, la Section technique s’est (ransport<V a la 
•grande tour du mur de la ville pres de la porte el-rTliorai'b. Elle a constate 
avec inttM-fb la disposition curieuse de cette tour qui ressemble sur plusieurs 
points au Bourg el-Zefer. 

Herz bey rapporte que les travaiix de deblaiement dans cette lour et 
dans dautres, de L.E. dernierement executes (voir rapp. ^567) n’ont 
pas sulFi ; et demande par consequent de continuer les travaux et presente 
a cet effet un devis de 100 L.E. comportant en outre des travaux de de- 
blaiement, la consolidation de niaconnerie et pose de grilles simples en 
ter pour boucher les quelques trous a pratiquer dans les galeries vu que 
les ouvertures naturelles vers la ville sont obstruees par les maisons voisines. 
La Section technique accepte le devis dont le montant sera pris sur le 
cbapitre Impvh'HH de la repartition des ‘^oooo L.E. 

1 MOSQLEE DL CHETKH MET\HHVR. 

La derniere visile a ete pour ia mosquee du cbeikli .Metahhar, dans le 
but de donner suite a la demande de l^\dminis^^ation des Wakfs tendant a 
I examen des ouvrages en marbre. 



— h\) ^ 


Des coiistatations failes, il rosulle que les marbres dontil sagil s<‘ Iroinonl 
dans le dallage du corridor et dans les mihrab de la mosquee. 

La Section technique decide do se desinteresser completenient de la 
nios([uee qui n’a rieii (rinteressaiii . lout on s’occupant toujours du Sebil- 
fcoutlab. 

JjG Caire, le avril iqoo. 

SignJ ; Au Bahgvt, (asA>ovA, Hkrz. 
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PROCES-VERBAL N“ 100. 

( ^ oil’ les rapports n"' 970 oi 271 de la Section technique). 

Le 5 juin iqoo. le (Somite sVst reuni an siege de T Administration 
generale des Wakfs a ^ heures de Tapres-midi, 

Etaient presents : 

M. Mohameh bev Serolr, vice-president, 

LL. EE. Hussein Fakhrv pacha, 

Yacoub Artin pacha , 

Sir William Hvrstin, 

MM. Alt elfendi Bamgat, 

. 1 . Barois, 

P. Easwoaa. 

H\>nv hey Bvkhoum. 

Herz l)ev , 

A. Mvnescvllo hey, 

(i. Maspero, 

B. Moritz. 

Se sont fait excuser : MM. S\ber bey Svbri et . 1 . Zarb bey. 

[. 

Le proce s-verbal de la derniere seance est approuve. 

II. 

Le Comite, apres avoir pris connaissance des rapports n°' 9.^0 et 971 
de la Section technique , les approuve en faisant les observations suivantes : 

Rapport n'’ 970, S 5 . — Mosquee du Sultan Hassan. Le Comite n’est pas 
d avis d amenager la rue proposee contre la facade Quest de la mosquee, ni 
d’^lever de constnictions de rapport sur cet emplacement. II decide de 
maintenir le projet indique dans la monographic decette mosquee (p. 29, 

%-a)- 

Sur la demande de M. le Vice-president, le (Somite decide quo rien ne 
'-••ra rhango a I otnl acinel des ctiose'.. pisqnVi la prochainc seance. 


I 



— 51 — 


Rapporl n"* S 1 . Sur la proposition do S. E. Arlin parlia. \o Eo- 
mite decide que les devis pour les travaux a executer dans les kouttahh 
el-Ghouri; cheikh Metalihar et Soliman Chaouich soienl communiques au 
Ministere de I’liistruction puhlique. 

III. 

LL. EE. Fakhry pacha et Artin pacha, font part au Eomite du resultal 
d’une visite qu’ils ont faite aujourd’hui au chantier do Kasr o]-Cham’a. Us 
signalent tout Finteret que pr^sente ce monument dans Fetal actuei des 
travaux ot font des vceuxpour que le deblaiemenl soil fait d une facon plus 
complete, de maniere a decouvrir ontierement les suhst rue lions de la porte 
ot des bastions. 

Conformement a re desir, Al. Her/ hf*\ pn'‘sente un pro jet aver evalua- 
tion pour travauv supplementairf‘s dont h* niontan! esi de i()Oo L.E. 

Lo Eoinite reconnait toule i importance el I’utiiiti" de cos travaux ot 
approiive la proposition de Sir Uilliam (iarstiii. de preiever la somme de 
i()Oo L.E. sur les credits pnnus pour travaux non encore executes ot 
portes sur les ^^oooo L.E. du Gouvernement. 

Etanl donne le niveau exceptionneliement has du Ail, M. Her/ bey est 
autorise a continuer sans retard ces travaux et a faire le necessaire aupres 
du Ministere des Travaux publics pour le virement do la somme do i qoo L.E. 

I\. 

i^our Fexecution des travaux designes ci-dessus, il sera m*cessaire d'exe- 
cutor un radier en beton sur coiiclu* de sahh*. placr‘e sur Faire rnise a 
decouvert par les fouilles. 

A cet elfet. AF. FFer/ l)e\ pr/‘senl(Mine lettre de IVntrepnmour AI. (ihe/zo 
demandant le prix de o Fj.E. 5.)o mill, par metro cube de beton fail en 
caillasse blanche et mortier de ebaux, sable et bomra et rebii do o Fj.E. 

1 5o mill, par metre cube do sable. 

Sur la proposition do AF. 15\rois. le (iornitf* propose dVxocufer re beton 
en piorre do montagiio rouge. 

V. 

AF. Her/ bey lit une lettro du :?o mai iqoo. adressee par lo AFinistero 
dos Finances au EomitiL on r^'ponse a sa demande on date du i 5 avril i qoo 




C‘t n‘lative aux credits disponibles pour le courant de cetto annee, sur les 
revenus des terrains affectes a I’entretien du Musee arabe. 

Etant donin* la sfVheresse de cette annee, ie Ministere des Finances 
informe (jue les revenus Jie seront cpie de L.E. o 3 o mill, deduction 
faite des impbts sVl(‘vant a i()8 L.E. 171 mill, et prie le Gomite de lui 
remettre un budget des recettes et depen ses pour i’annee couranto a fin 
fpril soil verifie et, approuv('‘. 

M. Herz bev presente le budget ci-dessous dresse d’apres les instructions 
de le Vice-president : 

RECETTES, DEFENSES. 


Procluit (le la location cles terrains atlectes arrote par le Gou- 

\ernement poor 1900 

Impot*; des terrains 19ft 

Personnel : 

Ohda du Musee (a 7 L.E. parniois) /19 

Ecrivain et aide (a ^ L.E. par inoisj 28 

Gommis pour le service du Musee (a 5 L.E. par mois) .S.’S 

tarrache fa 2 L.E. par mois) jh 

tiardien (a 1 L.E. . 5 oo mill.) 

Farrache provisoire a partir du i**" octobre tS 

Achat d’antiquit(K v compris 80 L.E. montant du vase achele 

(voir proces-vcrbal n. 98) 33 o 

Nettoyage et entretien des aniiquites 5 o 

Menus frais 22 

Fonds de reserve 80 


Totaux L.E 82.S 82.3 

Le (Somite ttpprouve. 

VI. 

\t. Herz bey informe le Gomite tpie \1. Nakhla bey el-Barati, lui a biit 
partdu d^sirde la Gommunaute copte de reconstruire les cellules du convent 
Deir el-Ban^t tout en acceptant la demolition de toutes les constructions 
ajoutees par la suite a ce convent. 

Avant de proceder a res travaux, M. Herz bey demande quil soit fait 
un releve des constructions existantes. Ge releve, d’apres une proposition 
faite par M. (L V. Silvagni, ingenieur, coiiterait ??o L.E. 

L(‘t*oiuif»* ac(*(‘p|e refte proposition el fbM'ide de prelever lu somnie sur 



Jes 000 L.E. reliquat do rallocation animeHe de looo L.E. du Miiiislero 
des Finances. 

VII. 

A la suite de la communication faite a M. G. Maspero du dossier relalif 
aux citernes d’Alexandrie (voir pr.-verb. n” qfi) M. le Directeur general 
du Service des Antiquites, retourne ce dossier par lettre en date du a 5 mai 
adressee a Herz hey, en declarant qu’il ne pent que s’associer aux 
conclusions du Comite el en priant ce dernier de vouloir hien donner avis 
au Service des Antiquites si quelques debris anticjiies venaienl a etrc de- 
couverts en ces endroits. 

VIIL 

Le Comite prend connaisbanrt* que ses bureaux onl pris livraison de 
/loo excmplaires des fasricules eji langue fraiicaise resumant ses travaux 
pour 1 89 y et i (S(|8. ' 

Ouvrag(‘ ollert au Comite ; 

Bulletw de la Societe Arclieologique d Ale.vaadrir. — A®" 1 et a par M. le 
G, Bottj. 

La seance est levee, a 3 h. i/a p.m. 

Lc Prhidcniy 
Signe : Abdec-Hvijm. 

Lc SecreUdrc , 

Signe : A. Mwescalcd. 

Lcfi membves . 

Sigiir ; H. K\kHPO , \\ . (]\sv\ov\. 


270 ^ RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQUE. 
(Voir le jiroces-verbal n’’ 100 .) 


J^’eseiils a la reunion : 

\IM. P. (l 4 SANO\ A. 

Hkrz bey. 

Saber bey Svbri, 

J. Zarb bey. 

Se I’ail evruser \f. \ii elleadi Baikmt. 


SOHMUKE. 

i" Mosij[ue^‘ Maiiflpk el-Wiiisseli u el-Hat(al)a (a id8 da pian 

(frand bey i: 

ij" Musee arabe eJ minaret siul fie la mohqiice el-Hakeni ( j : 

3 " Aquediic dti V ieii\-(jaire de Salah el-Dyn ^ Foum el-Khalig; 

4 " Monuments copies de Wadi ekVatroun: 

o'* Mosquee du sultan Hassan pres dela Citadelle (^^w^ rv ^ILxLmJI) ( n" 1 83 du plan ) ; 

t>" Mosqu^ el-Mahmoudieh ( a el-Manchieh, (n® t35 du plan); 

7" Palais de IVmir Taz (ylW | (ecole des jeunes filles), a el-Seyoufieh (enfre les 
n"' 1 el 1 Ay du plan): 

8' MosfjueV Kidjmas el-lshaki a Darb el- \hniar ( n'’ 1 1 A du jdan): 

q" Mosf|uw du sultan eUArhraf Harsbai i ) . a el-Arbratieh ( n*' 170 du 

plan i. 


t'’ MOSQLEE MVNDJAk EL-iOLSSEEI. 

(iontiTU' suite a la communication du paragraplie 3 du :i 6 .V rapport 
relatif a la cession d ime bande de terrain de 3 metres entre la niaisoii 
projelee du sieur vSalem eflfendi Gad et la mosquee Alandjak el-Youssefi , 
rAdministration generale des Wakfs, par sa lettro n'’ 3 i 5 en datedu 21 U- 
\rier iqoo. obser\f* an (iomile ce ([ui suit ; 



H 


00 

Elio ii’a pas cede au sieur Gad le terrain en question, iiiais elle lui 
bieii donne en echange la maison en mine , qui s’y trouvait et qui faisait 
partie des biens de rapports constitues en A\akf. Le Comite n’a exprime le 
desir de iaisser libre la parcelle cn question que lorsque les formalites de 
Tecliange et aulres avaient ete remplies deja et que I’acquereur etait sur le 
point de construire. Or, si le Comite exige absolument que la bande de terre 
doiit s’agit soit laissee libre, il y a lieu qu’il en paie le priv sur ses propres 
fonds. 

La Section technique releve que le Comite ne pouvail etre au courant de 
lecliange qui a eu lieu, sans qu’il cn fut avis(L celle opch^ation <Hant du 
ressort de I’Administration genru'ale des AVakls; et pour donner une lin a 
cette affaire deja assez longtemps ]>eiidanle, elle propose au Comite de 
s’informer aupres des Wokfs de \i\ valeur de la j)arcelle d(» terrain et de la 
payer sur sou budget. Dailleurs la d(*j)ense uv sem]>le pas etre forte. 

MISKE MUBE ET MIWEET SI D DE lA MOSQL EE EL-H\KEM. 

A. Les travaiix de reparation des terrasses du Musee arabe n’ont pas 
alteint la valeur de Go L. E. qui leur etaient affectws, une partie de la 
chape ayant ete trouvee en bon etat. D on la somme de M] L.E. 5/i4 mill, 
a sulli. 

B. M. Herz bey rapporte que le proprietaire du cafe adosse au minaret 
sud de la mosquee cl-Hakem a lUe troin e en train de reparer le pylone de 
ce minaret qui penetre dans son etablissemcnt. 11 porte a la connaissance 
de la Section techni([ue (|u'il a fait arn^der le travail et a fait faire par ses 
soins les reparations necessaires pour la somme (h* (| L.E. 88*? mill, a 
prendre sur le reliqnat du enhiit de (io L.E. allom* pour les terrasses du 
Musee. 

La Section technique en approuvant les dis|)ositions prises par M. LAr- 
chitecte en chef propose de faire ecrire au proprietaire du dit cafe de ne 
jamais entreprendre le moindre travail tour bant le monument et de 
s adresser a rAdministration des Wakfs toutes l(*s fois (pi'il y constaterait 
une degradation qiielconqiie. 

AQIEDLC DL \IEl\-r\IRE. 

hit Ministrre des Tra\<iu\ publirs, par lettre if joyo du avril jqoo 


(l(‘inande 1 avis du Coalite sur iiii lot de terrain sis an sud de Faciuedac de 
Fouin el-Khalig enlre ies tanneries et la propriete de la Compagnie des 
vidanges qiie le sieur Ismail Abdallah el-Gallad desire arheter pour y 
rtablir iin depot de ruirs. 

La Section technique a pres exainen de la situation du terrain a I’aide du 
plan annexe a la lettre du Ministere, trouve que son eloignement de 3 o metres 
de Taqueduc ne souleverait auenne objeetion de la part du Comite quant a 
la vente. \eanmoins ini gardien deyra etre noinnnS auv frais de Tacquereur 
pour surv<MUer les louilles ([ui seront pratnpiees. II est aussi decide de 
rappeler au Ministere, ralFaire de risolement de Faipieduc ( I'J^pp. ‘i 33 ). 

A"" MOMMEXTS COPIES DK WADI EL-X VTIIOL'X. 

L’Adminislratioa generale des Wakfs ayant ete invitee a payer a 
M, Dittrich la somme de 9 . 9 . L.E. 5 oo mill, solde de sa facturo pour pho- 
tographies des monuments copies de Wadiel-Aatroun ( voirproc.-verb. qq , 
paragraphe VII) declare par sa lettre en date du i 5 courant qu’elle ne 
pent payer (pioi que ce soil pour les monuments copies vu qu’ils ne de- 
pendent pas dVdles et cc en vertii du decret khedivial rendu en date du 
q novembre iSqb, n® 1 , n’autorisant que des paiements qui concernent 
la conservation des monuments appartenant aux Wakfs. 

La Section tecbniqne sur la proposition de M. Herz liey decide de payer 
ledit solde sur le reliquat de 1000 L.E. du Ministere des Finances, reli- 
quat affecle aux releves des monuments. 

5^ MOSQLEE I)L SL LT V> HASSXN, 

La Section teidiruqiie prend coniiaissance d’un projet elabore par TAd- 
imnistration generale des Wakls pour la construction de raaisons de 
rapport sur terrain entre la facade ouest de la mosquee et la sakieli en 
demohssant le passage voule qui touche le com sud de cette nieme facade 
I voir n 10 de la pi. 11 el n® 0 de la pi. WVII de la monographic de la 
mosquee ). 

M. Herz bev presente en nieme temps un plan du Tanziiii en date du 
iS mai icSqG duquel il ivsulte que le Ministere des Travaux publics 
comprerid dans sis projel.s dalignernent . le percement d’une route de 



1 \ metres cle largeur qui longerait ia meine facade et condaniiierait le pas- 
sage voute en question et la porte de la cour d’ablution. 

La Section technique qui s’est rendu sur les lieuv pour examiner laffaire 
ne pouvant pas tomber d’accord sur la solution a lui donner, s’en remet 
au Comite qu'elle prie de Texaminer a son tour , s'agissant du degagement 
partiel de la mosquee du Sultan Hassan. 

6*^ MOSQUEK EL-MVHMOLDIEH. 

M. TArcbitecte en chef fait part a la Section technique qu’au cours des 
(ravaux de terrassement pour mettre a jourles soubassemenfs de la mosquee 
ei-Mahmoudieh, il a (He Iroiive sous les tcM’res dLd)lay(*es les restes d un joli 
pavement en mosaupie du cote de la facade \ord-Ouest. II propose de le 
faire enlever soigneusemenl et de le garder pour fMre pose plus tard comme 
specimen de d allage dans une piece du nouveau Musee arabe. 

Consiilte I’oiivrage de Texpedition francaise. il a ele constate que ce 
dallage appartenait a un sebil adosse a ce point de la mosquee, sebil dont 
les unupies traces sont ce dallage et dont la citerne est comblee en parlie 
[Etat modenw , vol. I, page 67 ). 

La Section technique s’associc aux propositions de M. Herz bey et 
approuve le bordereau des prix unitaires pour travaux non prevus dans le 
premier devis pour la reparation des soubassements desmurs de la mosquee 
trouves en mauvais etat apres qu’ils ont ete mis a nu, ainsi que pour la 
pose d’une grille dans le but de proteger lairerendue libro [)ar le deblaie- 
ment. 

M. Jlerz Ixn' pn‘senlera un croejuis j)our les grilles el un ])rojet d’aine- 
nagement de rc^scalun* devant la porte principale. 

Qnant auv deuv tombeauv en mines df^couverts sous les decombres du 
cole du minaret , la Sc<‘tion teclini(pie cliarge M. Herz bev de faire faire 
une fosse pour deposer les ornenienls (pii s\ trouvenl par les soins de 
I’Administration generale des Wakfs. 

7"^ P\L\IS DE r/E\fIB TVZ. 

Sur la demande du Minislere de rinslruction publique de faire reparer 
tine parlie de ce palais, donnanl sur Darb el-Meidah, et formant un avant 
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forpb depassaiit ralifjiieiiieiiL clu Taiizim, le Ministere ties Travauv publics 
par lettre if oiG clu h mars itjoo, prie le Comite de lui faire savoir si 
cetle partie du palais presente un interet artisticjue ou historique pour ne 
pas lui biirc subir le reculement d’apres Taiignement lors de la reconstruc- 
tion. 

La Section technique s est transportee sur les lieux et a constate que la 
facade entiere ne presente rien crinten'ssant a part une porte ancienne en- 
foncee jusqu a la naissance de I’arc : son mauvais etat cependant ne neces- 
site pas les soins du CoraitcL On avisera neanmoins le Ministere d’avertir 
le Comite lorsqu’elle sera demolie , peut etre quelques pierres en provenant 
trouveront dies une place dans le Miisee. 

8® MOSQLEE KIDJMAS EL-ISUAKf. 

Relativement au deblaieraent d’une partie de la facade Est de la mosquee 
K,dj mas eldshaki, le Ministere des Travaux publics infornie le Comite, 
par leltre en datedu oG avril i qoo, n'’ i oq 2 : qu’il approuverexeculion du 
travail suivant le plan dresse par le Tanzim et dont copie est annexee a la 
susdite lettre a la condition de ne condamner de la largeur de la rue qu’uii 
espace d’lin mdre dont o m. ya cent, pour le vide et o m. a 5 cent, pour 
.le mur de soiitenement (jui devra avoir un couronnement en pierres de 
taille surmonte d’line grille en for semblable a celle posee devant la facade 
Quest. 

Le Ministere desire en outre que le Comite elabore un projet d’elargis- 
sement des rues ayant moins de six metres de largeur et c|ui sont pres des 
♦Wifices monumentaux alin de pouvoir elargir cesrues et degager les facades 
des edifices mention nes. 

Quant aux credits necessaires pour les expropriations exigees par cettc 
operation, ils seront repartis sur plusieurs annees comme cela a ete fail 
pour rexpropriation des boutiques aux abords des monuments. 

En ce qiii concerne le deblaiement de la facade Est de la mosquee 
Kidjmas la Section fechnupie propose de mettre sans retard le projel dii 
Tanzim en (*xe<*utiou. 


MOSOC EE EL-^CHIUF BAnSBAl. 

M. Her/ bey rapporle ipie selou le viru de S. E. le Ih’esident il s’occupe 


du devis pour la mise en etat de la mosquee el-Achraf Barsbai’. Sur soji 
invitation , la Section technique s’est rcndue sur les lieux pour examiner 
Tetendue de ces travaux. 

Apres une discussion prolongee, elle a remis Texarnen de laffaire a une 
reunion ulterieure vu Theure avancee. 

Caire . le i 7 mai 1 q 0 0 . 


Sigiie ; Caswova, flEaz. S. Sabri. Z\rb. 


27F RAPPORT 

DE LA SECTION TECHNIQUE. 

(Voirle proces-verbal n” 100.) 


Presents a la reunion : 

MM. J. Barois, president, 

Ali effendi Baiigat. 
i\ Casanova, 

Herz bev, 

Ma^'escalco bev, 

J. Zarb bey. 

SOM.MA1RE. 

i" Kouttabs el-Ghoui’i cheikh Metahhar ) et Solinian Cliaouich 

2" Gobine ebHanach, au desert el-Fila , markaz Xafr el-Daouar (Behera): 

3 " Mosquee eUMahmoudieh ) a ei-Mauchieh ( n” i 35 diiplau Grand bey); 
4 " Mosquee Kaitbai a Kai'at eUKabch (n” 223 du plan); 

S'* Mosquee fun era ire de Kaitbai' au desert; 

6® Kasr el-Gham'a , au Vieux-Gaire ; 

7" Gonfection de dessins ; 

8“ Gompte-rendu d’un voyafje de M. H(;rz bey a Alexandrie; 
if Aflfeire du marbre bianc; 

10 Mosquee du sultan el-Aehraf Barsba’i o^AII), a el-Aebratieli ( n” 170 du 

plan ) ; 

t r Porte de ville Bab el-Nasr 

Mosquee Gamal el-Dyn el-OsladAr ^ el-Ganialieh (iF 35 

du plan): 

i 3 '’ Ancien bain pr^ de la mosquee el-Mouavved. 

l” KOUTTABS El-GHOURI, CHEIKH METAHHAR ET SOLIMAX CHAOUICH. 

Dans sa !W)() re^union, la Section technique avait approuve le projet 
presente par M. 1 Arc hi tor to on chef pour la ferineture a Taide de chassis 
vitres simples, des arcs des kouttabs el-(fhoun . cheikh Aletahhar et Soliinan 
(>haouich. Restait a j^avoir par qui le travail devait etre execute. 


La Section technique Cbl d avis que rexecution flu projet incoinhe an 
Comite, et qu’aussitdt les travaux arhevt%, le Ministere fie l’[nstruction 
publique sera invite a regler la depen so. 

COLLIDE EL-}fAIV\CH. 

Le Ministeredes Travaux publics, parlettre n'’ 3 i , du 8 fevrier i 900, 
informe le (iomite qu’il lui a ete demande Tautorisation de pratiquer des 
fouiiles sur line coliine elite eLHanach, siseau desert el-Fita, moudirieh de 
Behera. Sur la declaration du Service des Antiquites Egvptiennes qu’il s’agit 
d’une coliine arabe, ce Ministiu’e demande a savoir si elle contient des 
antiquites pouvant interesser le Comit('‘ ce rpii enquhdierait d’accorder Tau- 
lorisation demandfh\ 

M. Herz bey rapporle dcN ren^eigneirKMits pris an Service des Anti- 
qiiites et des Musees Egvptieiis, d r('*sidte que, contrairenuMit a ce qui a <de 
flit, la coliine el-HanacIi en (pM^stionest aMti(pie et releve dudil service. 

La Sechoti technique par consequent iCa pas a s en occuper. 

3'* MOSQLEE EI-M\HMOLI)IEfI. 

A. Al. TArchitecte en chef presen I e le pro jet demande dans le rapport 
n'’ iiyo pour Tamenagement fl’iin escalier a la porte principale de la 
mosquee el-AIahmoudieh ainsi que le croquis des grilles dont sera enloiiree 
Taire rendue libre par le deblaiement (voir meme rapport). 

Le devis pour ces travaux supplementaires, dresse par les bureaux du 
Comite sVdeve a 3 o 1 L. E. ^189 mill, a prendre sur la reserve PefllJi trarau.r 
et sur les economies realisih's sur les aiitn^s travaux du bufiget de Tannee 
courante. 

En ce ([ui regarch* leur exfhnition, iin engagement a f*te pris a\ec \hmed 
Mohammed el-(ihimi. adjudicataire fles travaux du devis primitif, auv 
memes conditions que ces derniers. 

La Section technique approuve les dispositions prises par M. Herz bey. 

B. J 1 est precede ensuite an dopouillement des trois offres soumises par 
desspecialisles pour IVnlevement du dallage do Fancien sebil de la mosquee 
(voir rapp. oyoL Le travail est <'idjuge a Badir AAahbah pour 9 L. E. 
lioo mill, avec un delai ffexecution de tio jfuirs. 



4" MOSQLKE KAITBAI A KAL'VT EL-K^BCll. 

L«s travaux eu cours d execution dans cette inosquee , eoniprennent la 
pose d’une Janterne sur le sahn. 

II resulte cependant de Texamen fait (jiie les poutres principaies qui 
doivent supporter ceite couverture sont cassees et n’en supporteraienl pas 
le poids, 

Sur la proposition de AI. Herz ])ey la Section tecimujne decide de faire 
decharger les poutres cassees par des pouf relies en fer, (‘omme celles 
fournies pour la mosquee el-Ghouri. 

Cette consolidation couterait, d'apres ie bordereau d’estimation dresse 
par les bureaux du Comite, 36 L. E. .‘^oo mill, a impnter an chap. E. 
Reserve pour petits trnvnnx flu budget. 

i)'" MOSQLEE KAITBAI AU DESEKT. 

AI, Herz bey fait part a la Section technique, qifau cours des travaux 
executes sur le dome du tombeau de Kailbai au desert, il a trouve que la 
coupole est enduito d’un crepi d’un deini centimetre d'epaisseur, qu’il serait 
hon d enlever pour mettre les pierres a nu comme elles etaient a I’origine 
et en nettoyer les ornements. 

Aussi voulanl profiler des carhafaudages deja existants, occasion quipermet 
1 execution du projet a des conditions tres-avantageuses, il a fait prendre a 
i entrepreneur de la mosquee un engagement pour I’enlevement du crepi 
en question et le neltoyage des ornements a raison de ‘>o mill. le metre 
superficiel. 

La Section technique approuvf'. 

6*" KASR EL-CHAM’A. 

n est pris eonnaissance de deux lettres de M. L. Ghezzo, ingenieur- 
entrepreneur des travaux de ronservation de K.asr el-Cham’a en date des 

et mai couranf. 

Dans la premiere M. L. Ghezzo expose que le prix unitaire de 5o mill, 
porte dans le devis pour les fouilles prevoit une profondeur de 6 metres, 
niais que. dapres les ordres qnil renoit au fur el a mesure de I’avancement 
des travaux. retie profondeur devra atleindrr Ips tS metres. Ildemande par 



consequent une augmenlaliou du priv unitairc pour los i'ouilles au-dpla de 
(I metres de profondeur. 

La seconde leltre a pour objet la demande de I’entrepreneur de s appro- 
visionaer de moeilons a raison de P. T. i 3 le metre cube. 

\l. Herz bey apres s etrc rendu compte de la S(h*ie des priv du Ministere 
des Travaux publics propose de fixer a fentrepreneur io prix de millie- 
mes par metre cube des ter res oxlraites au-dessous de 8 metres de profon- 
deur. 

Quant au\ moeilons a fournir, il explique qu'ils servlronl a ropipleter le 
mur de soutenement, car ceiiv extraits des demolitions et prevus au devis 
ne suflisent pas. 

Siir sa remarque que le (annite pourrail se pna urer ce materiel a an 
prixun peu meilleur mairlie. la Section t(‘cliniqiie considerant que d autre 
part les diflicultes du coutrol(* loi’s de la (^onsijpiation des moeilons sur le 
rhantier, autorise fentrepreneur a sen approvisionner a raison deP. T. i 3 
le metre cuIh*. 1) ailleiirs la dilTerence de la depeuse est nunime. 

■y" CONFKCTIOX OK OESSIXS, 

La Section technique pass(* a ] examen d(‘s oflres demandees par 
M. fArchiterle cm chef pour la coniection des plans coupes et photogra- 
phies de divers monuments que le Lomile a, a plusieurs reprises, decide de 
faire execufer pour ses archives. 

Eile adjuge : 

A. :M. (u V. Silvagni : le releve de la mosquee Zein eLDyn el-Yous- 
sefi (voir rapp. i3/i) 5 dessins et 3 photographies pour L. E. .Vi. 

Le releve du \faristan el-\louayyedi f voir rapp. f f)3) 3 dessins pour 

L. E. /i8. 

t?” \L 11. Laidji : lie releve du iombeau Toumanbiu (voir rapp. 64) 

3 dessins pour L.E. i3. 

Le releve de leglise Sainte Boiirbara {voir rapp. nsi Vi dessins et 6 
photographies pour L. E. 4 j. 

d*’ A AL S. Testaferrata : Le releve de Bah Zoueilah (voir pr.verb. 8f)) 

8 dessins et photographies pour L. E. 8o. 

V A M, E. A, de Ortega : La copie du plan du Khahg ^ voir pr. verb, y 8 ) 
pour L. E. I q. 



DeiJ^In et photographic de ia porlc el-Haklm ^ voir rapp. !>-n) pour 

-j h. K. 000 min. 

0 *’ A M. Peilegro Manham : Le relevc dc la mos(|uec rianeni el-Tagiier 
^ (voir rapp. A dessins et 3 photographies pour L. E. 3!>. 

La Section technique charge M. Herz hev de confier a M. F. Manzi, 
ingenieur. le relevc de (pielqiuvs moniinients du desert pour unc somme de 

L. E. 1 00. 

Se referant aux decisions ant(h'i(*ures du Comite. la Section technique 
decide quele reliquat du credit anmud de L. E. i ooo , allouc par le Alinistere 
des Finances ainsi (pie le chef E vherrp pour pehia inimu.r du hudgel, 
serviront a regler ces travaux de relevc, exceptc celui de Hah Zoueilah 
lequel sera paye sur les ;300()0 L. E, du (iouverneinent f voir rapp. all ). 

S" COMPTE-RENDL DU \ VOYAOE DE M. HER/ REY \ XLEXWDRIE. 

II est donne lecture du rapport sommaire de AI. Ilerz hcv sur les edifices 
dAlexandrie (voir annexe au present rapport). 

La Section Icohnique en approine les conclusions. 

(J^ AFFVJRE DL MVRRRE RLXYO. 

AL I Arclutecte en chef avise la Section technique <[iie, dUne part. Ions les 
travaux de marhre sont en suspens a cause du man (pie du marhre blanc et 
que.d autre part, la fo urn i lure de (a* materiel tant recherche voir rapp. 
n est pas avancee. 

La Section technique est davis de profiter du prochain depart en conge 
dc Al. Herz bey pour le charger de se rendre lui-meme en Hongrie en vue 
de s orcuper de 1 affaire. Dans rebut elle propose au Comite de lui accorder 
unequinzaino en phis de son conge plus lesfrais de voyage jusqiiVn Ifongrie 
et ceux de deplacfunent reglementaires. 

10^ MOSQIEE EL-\CHRXF. 

La Section technique sesi rendue a la mosquee el-Achraf pour conti- 
nuer lexamen des travaux a y executor | voir rapp. *>^0 ). 

EHe a trouve que la mosquee a beaucoup soiiflFert et clemaiiflc une restau- 
ration complete rl apres les anciennes traces visibles. La facade Nord siirtoiit 
laisse beaucoup a desirer an point de vue de la conservation a cause des 


houliques qai y soiit adoss^Vs. II y a lieu de demaiider nuu d(‘qa{»< 
comme cela a ete dcmande pour la farade Est. 

1 l"" BAB ]a-\ASR. 

Par lettre du ‘^3 avril i()Oo, le Afinistere des travauv publirs 

informe le Comite que Ic sol de la rue sous la porlo Bah el-Nasr cst creuse 
et qu’il ne peul etre remblaye dans sa situation arlueile car le haussement 
qnien resulterait, empecherait le passage du Tapis saciv sous rarchiterfure 
de la porte. 

Le Ministere est d’avis qu en denioiissant la marounene ojqpqp'e dans 
Touverture originale de la porte on pourrait bausser sans inconvenient le 
sol de la rue, cettc maconnerie idant une addition apres coup. 

La Section tecliniqiu^ apres un examen sur les lieu\. Irouve (pron pent 
supprimerla maconneri(^ en ([iiestion apres en a\oir pris un(‘ photographie 
pour les archives. 

M. Iferz ])e\ signiale que dans la reparlitio/i des r^uooo L.E. du Gouvcr- 
nemenl, une sonime de dno L. E. est affectch.^ a la porte. f/('tat de sa maeon- 
nerie cdant en gfuieral satisfaisant, le Comite devraits’occuper de son dega- 
gemenl. 

II propose done de construire le long de la porte, du cote Est, un chemin 
de ronde avec mur de soutenement et grille. La Section technique accepte 
et propose de donner a ce chemin la largeur de a metres. 

1 MOSQLEE GA>IAL 

S. E. le Gouverneiir du Cairo signale an (ajiuite IVtat delabre de la 
mosquee Carnal el-Dvn el-Ostadar a eLGamalieh, <dat inenacant la seciirit** 
publique, et lui demande de vouloir prendre les dispositions necessaires en 
vue de prtHenir un accident. 

La Section technique trouve en efiet que la mosquee est tres dedabree et 
qu’une intervention du Comite est absolument indispensable. Elle charge 
M. Herz bey de dresser un devis comph‘t pour sa I'estaiiration en evaluant 
les travaux par parties di st in ctes. 

La mosquee merite d'etre restauree. Ln (*xamen sonirnaire en effet 
montre que e’est une construction renfermant de bons specimens de Tart 
arabe. 
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1 3^ ANCIEN BALN PRES DE LA MOSQIEE EL-MOI VA’A ED. 

La reunion est close par la visite du bain sis pres Je la mosquee el- 
Mouayyed pour lequel TAdministration generaic des Wakfs a ecritau Comite, 
a la date du 2 mai courant , lui faisant savoir qu elle se propose de le 
donner en echange vu son etatde ruine et sa mauvaise situation. 

La Section technique constate eneffet qiie, depuis sa dernierc visite (voir 
le rapp. i43), la destruction a compkHe son oeuvre. Tout i edifice est pret 
a s ecrouler. Elle propose par consequent de nc plus s’en occuper. 

Le mai 1 qoo. 

Sign<^ : Barois, Baiigvt, (Ixsanova, Herz, Ma?jescvlco. Z\rb. 
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COMPTE'RE.>DU B UN VOYAGE A ALEXAADRIE DU 12 AU 14 COLRAM. 

Sur I’avis du Ministere des Travaux publics que les travaux d’amena- 
gement du kiosque projete pour permettre Tacces a la ritcrne el-Nabih 
(voir rapp. gfii) sont acheves et sur mon intention d’examinor certaines 
affaires pour lesquelles M. le D*" G. Rotti a ecrit au Goniite, je me suis 
rendu le i a courant a Alexandrie. 

Jai profite du peu de temps qui etait a ma disposition pour examiner 
les Mifices et voici en deux mots ines observations que j’al Thonneur <lc 
lui presenter en le priant de vouloir bien (bidder. 

\. — MOSOIEKS. 

Au point de vue monumental, les mos([ULM\s d’Alexaiidrie ne rcssemblent 
pas a colics du Cairo. On j>eut pin tot les ciasser dans la categoric de celles 
du Delta (de Rosette par excmple) car elles sont construites en briques 
en partie apparcntes. Leurs portails surtout, en ])riquos de deux couleurs, 
leurs minarets , d’une architecture identique a ccux du Delta peu vent servir 
d’appui a cette these. Celadit, il est evident que les mosquees d’Alexandrie 
nc re mon tent pas a une date tres rcculee. 

Les mosquees que j’ai visitees sont : 

1” LA MOSQUEE ABOUL-ABliAS 

(iV 1 du plan d’Aiexaadrie dresse ])ar I’Inspeclion d<; TOucst en 1887). 

La porte de la cours d’ahlution de cette mosquee (ILR) oLMeidah) est 
fort jolie et merite d’etre consju’vde. 

3 '' LA MOSQUEE D IIiRAIUVr EL-TERBAM 

l\on loin de la place Mohammed AH s eleve une des plus important (*s 
mosquees crAlexandrie : c’esl cello d’Ihrahim el-Terhana. La facade prin- 
cipale repose sur une ran goo do houli^pies. he port ail assez hoau est en 
briques appa rentes, A rint»'‘neur , on voit quebpies fanmees do mauvais 



II y aurait lion do ronsoillor auv Wakfs do oonsorvor la faoado lo plus 
longtemps possiblo. 

3^ lA >fOKQrEE EL-ABEV^Slf^^lLt]!)- 

(X'’ kW dll plyn). 

Xo prdsonte auciin intdref. Son minaret tron([ue surmonte le porlail 
voufd. Le sol de 1 Vdiliro est do un metre plus has quo celui de la rue. 

^i" zmuYET el-kala’i )' 

(V 89 dll pian). 

On nV releve rien de saillant , a part a I’interieur, queiques faiences impor- 
tees d’Europe. 

MOSQUEE ALI BEY i^)- 

(X“ 5i du plan). 

Cette mosquee possede un joli portail en briques appa rentes. Sur deux 
plaques srellees eontre le mur. il est relate qu’elle fut reparee en liioy de 
I’hegire ( i yq ). Lo portail merite d^etre classd parmi les monuments a 
ronserver. 

b'’ VOSQLEE kVlTEVI, \l FORT KAITBVI 

Ma \isile a la mosquee Kaitbai a eu pour but la preparation du devis 
pour sa remise en etat, car dans la repartition des 20000 L. E. du 
Gouvernement 80 L.E. sont inscrites sous //, II pour cette mosquee. 
M. E. Leriche, Directeur des Travaux des villes et batiments de TEtat, 
a bien voulu me faire accompagner par son ingenieur Osman effendi 
Rouchdi a qui j ai donne loutes les instructions en vue de dresser le devis 
jjecessaire sauf en ce qui concerne la reparation du dallage en mosaique 
dont j'ai pris la photographie pour me servir de document lors de i’adjudi^ 
ration des Iravaux. 

Jo pric par consequent le Comite de demander au Minislere des Travaux 
jiubiics le devis de M. l.eriche auquel j’ajouterai la reparation des mosai’ques^ 

B. LES OITERXES. 

i’ LV CITKRXE EL-V^BIH I 

Acoompagm'‘ d(» ringi‘niour '^n''-nommi*. je me siiis occupe de IVxamen 



da Jviosque de la cilerne el-Aabih (U)iis(ruitfi par JViit remise da Miiiislere 
des Travaux pablics. Le travail est soifjneasement execate ei on peat, en 
descendant quelques marches, visiter a son aise la citerne hien nettoyw 
et hien eclair^e par les ouvertures des voutes qai ferment a Taide deportes. 

J’ai eu ane entreviie avec M, le D' Schiess hey, president da Comile 
da Musee greco-romain, qui est dispose a fain^ prendre en consignation 
la clef da kiosque par le Service da 3Iasee et a veiller sar la citerne. 

Je propose de foarnir aa 3Iusee greco-romain des hillets (rentree comme 
ceax des monuments arabes du Caire et (Ten alTecter le prod ait de venl(‘ 
a Ja garde de la citerne. 

9" LK CJTERMC EL-lIOrnO ()[ KL-I?EI)K\M I 

DtWrant me rendre compte des alignemcjils de raes a u lour de la citerne 
el-Mouro et alia d(‘ prendre les dispositions pour fairt* le devis conceriifint 
h^ mar dVnceinti* dont la cii<‘rne (hnait <*tre entouree (rapp. n'" je 

m(‘ suis rendu a la Mimicipalite ou M. L. [)i(*lrich bev, ingenieur en chef, 
m’a communique les documents necessaires. J'ai constate qu’on projette de 
percer an boulevard a travers le qaartier d’el-Nag'ah oa se troave la citerne. 
Le boulevard couperait en deux cette derniere. Comme an decret est deja 
pronudgue a ce sujet et quo par consequent on nepeut songer a la construc- 
tion da nuir d enceinte, jo propose dVn abandonner le projel concu en 
partie par le fait de la situation de la citerne aa milieu d’une place aban- 
don nee. 

3'' LES CITERXES SVRKOlfR EE-SVGHIR ETEL-RVKkVR ' . 

Je lie pais en rebh’er aa (iomite avant dc possf‘der les dessins coniinu- 
niqaes aa Service des Anliqaites Kgyptiennes ^voir proc.-verb. ir qli j. 

C. LES FORTIEICVTIOXS J)'ALE\A>DRIF:. 

Crace a lactivite de la Mimicipalite et aa\ projets imporlants qa elle 
elabore, Alexandrie se dfWeloppe et il (‘st naturel qu elle tende a se delia- 
rasser des mars dVnreinte ipii renserrent. 

If' I)'" IjoUi m’«nR{l tTi'il . f* i’* iS^o. ^noir doimc jo cnnlrau'c r Kmu* 
d*‘s( ruction. 
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Deja une grande partie en est dispariie et des parties importantes tombenl 
sous la pioche des ouvriers. 

Un nouveau projet elabore par les ingenieurs de la Municipalite pour 
creer un pare ou plutot une longue promenade, menace precisement de 
faire disparaitre les derniers vestiges des miirs. H nest pas douteux qu’il 
serait penible devoir disparaitre pour toiijoiirs les fortifications d’Alexandrie 
maisje ne saurais non plus demander la conservation de tous les miirs qui 
sur leur plus grand parcours , datent d epoque recente. 

II existe pourtant quelques points et ce sont precisement queiques 
bastions ou le genre de maconnerie, la tailie des pierres, ou les futs des 
colonnes engages dans lepaisseur des murs (maniere de construction des 
fortifications du Caire) accuse nt un age plus (51eve. La conservation de ces 
quelques bastions n’empecherait en rien 1 execution du projet du pare 
elabore par la Municipalite, 

M. Arkandari, ingenieur a la Municipalite, qui a bien voulu m'accom- 
pagner, le plan en main, s’est persuade que ie pare projete ne subirait 
qit une modification tout a fait insignifiante pour cela ; ces vieilles muraiiles 
d un autre age augmenteraient meme la beaute des allees et des pelouses- 

Cestaussi i opinion de M. le Sebiess bey ((ui a fintention deplaider 
en faveur de la conservation de quelques parties du mur de la ville 
d’Alexandrie. Ce sont notamment : 

L angle INord de la porte de Rosette. C’est un bastion consistant en 
une tour ronde et une autre carrel. Les murs en sont construits en blocs 
bien appareilles avec bossage et refends. Sur le cote Sud de la tour carree 
on voil les vestiges d une porte et d’une console. Sur la tour ronde on re- 
marque des colonnettes engagees dans la maconnerie. La petite distance de 
ces colonnes du sol prouve que re dernier s est considerablcment sureieve. 

9 Les autres bastions, aunombre de trois, dontje propose la conserva- 
tion se trouvent, an coin Sud de la porte de Rosette et fait pendant a la 
lour ci-baut decritc et les deux autres au pied du reservoir de la Compagnie 
des eaux. Ces trois parties meritent les soins du Comite par leur disposition 
et leur construction. 

3 La tour dite des Roiiiains. 11 y a lieu d’esperer que cette tour pourra 
«‘tre conservee, cost ce quon m’a rapporte. 11 semble que les travaux de 
qtiai teudeut aussi a sa conservation. Dailleurs le Comite attend une 
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n^poase a re propos (voir rapport li y aura lieii de demander, 

lorsqu’oii commenccra les travaux , dc faire rctircr de la mer les pierros qni 
y sonl tombees et dont qu(3iques-iines peut-etre portent des inscriptions, 

Ma derniere visile fut pour les R.R. P,P. Salesiens. Elle avail pour l>ul 
rexamen des deux stMes dont M, le Botti nous a enlrelenu dans sa ieltre 
du ‘je fevricr i8qq. 

II s’agit de deux plaques en pierres dc taillc scoilecs sur la facade de 
la porte de ville Bab Sidra aujourd’liui transformee. Elies se 

Irouvent a 5 metres du sol de la rue. Sur I’une d’elles cst sculpt(5e unc 
image de mosqufe a un minaret et sur i’autre une a deux niiiiarets. Les 
images sont du style de Pepoque lun[ue, d’line cverution mediocre. Elle 
n’ont d’autre merite que celui de represenler uue manifeslafion d’uii art eplie- 
mere. 

Le SupcTieur des R.R. P.P. Sab'siens consent l)ien a coder les deux 
plaques si le Coinite se cbnrge des frais d’eniinement. 

Je propose de confier cetle mission a le D‘ Botli. 

E/) terminant. je crois de nion devoir de remercier noire collogue M. Ic 

Bold qui ni’a accompagne partout , sacrifiant ainsi un temps precieux. 

Le Cairo, le :2 5 niai i qoo. 


He HZ. 



PROCES-VERBAL N” 101. 


(Voir les rapports n®* 972-^^70 de la Section Techiiif|ue). 


I>e tj iiovembre i yoo, le Comite reuni an siefje de {’Administration 
generale des Wakfs a 3 heiires de I’apres-midi. 

Etaient presents : 

LL. EE. Abdel Halim pacha Assem, president, 

Hussein Fakhry pacha, 

Tigrvne pacha, 

Ibrahim pacha Naguib, 

Yagoub Artin pacha, 

Sir WiLLUM Garstin; 

MM. Ali effendi Bvhg\t, 

J. B\rois. 

Ahmed hev SiBin, 

P. Casanova, 

Herz hey, 

Manescalco hey, 

(t. Mvspero, 

1)*“ B. Moritz. 

* Saber bey Sabri, 

J, Zarr hev. 

S. E. Ismail pacha EL-FALAKise fait excuser. 

A rouverture de la seance S. E. Fakhry pacha souhaite la hienvenue^ 
au nom du Gomite, an nouveau President. 

S. E. Abdel Halim pacha repond en reraerciant le Comite de i’accueil 
(ju il a bien \oulu lui faire et il promet de donner tout son concours a Is 
noble tache que le Comite s’est donnee. 
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Le proces-verbal de la derniere seance est appro uve et signe. 

Le Comite, sur la demande de M. Saber bey Sabri, charge M. Herz bey 
de preparer un plan indiquant ies parties qui devront rester libres de 
constructions autour de la mosqut% du sultan Hassan et conformement a 
la decision prise par le Comite (voir paragraphe II du dernier proces- 

II. 

Sur la demande de S. E. Arti?s pacha, M. Herz bey donne lecture du 
budget du Musee arabe pour Tannee kjo i en conformite a la decision de 
la Section technique (voir rapp. -^ 70 ). 

S. E. Fakhry pacha trouve qu71 serail mVessaire de s'occuper des a pre- 
sent de la nomination du personnel pour le nouveau Musee. 

S. E. Artin pacha partage ret avis, tdant donne qu’il est utile quo le 
personnel s'halutue a I’avance au nouveau service. H propose a ce sujet 
M.M. AH eflendi Bahgat et Aassar qu’il considere comme tres capables de 
remplir Ies postes de conservateur el conservateur-adjoint. 

S. E. Ibrahim pacha Aaguib trouve qu’il n’est pas necessaire de nommer 
un conservateur, fdant donne que M. Herz l)ey remplit deja ces functions 
depuis dix ans. 

S. E. Artin pacha repond quo M. Herz bey continuera a etre directeur 
du Musee et que lesnouveaux conservateurs serviront a Haider dans sa tache 
importante. 

Apres discussion, le Comite divide que la question nVstpas absolument 
urgente et qu’il est preferable d attendre au rnois d’octobre procbain pour 
la resoudre. 

En attendant, M. Herz bev conlinuerri a s’occuper du Musee comme 
par le passe et est charge de faire les etudes necessaires pour iameuble- 
ment du nouveau local et. si cela est utile, il pourra prelever sur le budget 
prepare Ies appointements d’un employe cliarge de preparer les devis. 

Le budget de Tannee prochaine sera f*tabli par M. Herz bey d’apres 
celui actueliement en cours. 

ill. 

Les rapports iF' n'j'j a ‘^70 de la S«‘c(ion leclmi(pie ‘^ont approine''. 
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IV. 

M. Herz bey remet au Comite Te^tat des travaux de Tannee courante. 

Sur la somme de L, E. yiioo engagees, il a et^ depense E,E. 5 i i 4 , la 
valeur des travaux executes etant de L. E. 6211. 

V. 

Lecture est donnee de la lettre n'" 2 34 , du 11 aout 1 qoo , de S. B. le 
Patriarche copte en reponse a la lettre en conformite a la decision du Comite 
(voir pr. verb. (jg). 

Sa Beatitude informe le Comite qu’eile ne peut verser a la caisse des 
Finances les sommes demandees, mais qu’elle est pretea le faire, toutes les 
fois que le Comite remettra au Patriarcat les devis ct situations dresses 
d’accord avec M. Nakhla bey el-Barati , avec reserve que les travaux soient 
executes par 1 entremise du Patriarcat et sous la surveillance du Comile. 

S. E. le President, pour donner une solution definitive a cette affaire, 
se charge d mviter M. Nakhla bey eEBarati et d arreter avec lui les divers 
points en discussion. 

VI. 

Le (.omile est arise par le Afinistere des Travaux publics (lettre du 
4 juin 1 qoo , n^" 1020) que deux pierres seulptees portant I’image de lions 
sc trouvent sousla portedu jardin wakf ei'Choumachergui rue Sabb’ou-el- 
Dabb’. 

Etant donne que ces pierres seraient intercssanles a gardcr au Musee, 
S. E. le President decide de se rendre en personne aupres du nazir du 
uakf pour le faire revenir sur le refus qu’il a dejii donne au sujet de Tenle- 
vement de ces sculptures. 

\ 11 . 

Le Comite est informe par le Couvernoratqueradminislrateur du tombeau 
de Said Ibrahim el-Ansari et de la maison y contigue (voir rapp. i 6(S , § i ) 
est le sieur AJohamed bey Khalil (pu refuse dc presenter les documents qui 
lacrreditent dans cette qualiUL 

S. E. le President decide de s occuper personnellemefit de cette affaire. 

MIL 

Le Comite prend connaissance d’une lettre du Alinistere des Travaux 
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publics n'’ 2 334 , du c) Aout i f)0 0, par iaquelle sont approuves les nouveaux 
travaux de Kasr ei-Chama ainsi qiie le virement de L. E. i goo impulables 
au credit de 20000 L. E. 

IX. 

S. E. Artix pacha informe le Comite que M. Herz bey a une bonne 
occasion de visiter les monuments coptesde la Haute-Egypte , M. Sommers 
Clarke lui ayant offert i’hospitalite dans sa dahabieli. 

M. Barois recommande de profiter de cette occasion pour examiner les 
mosquees appartenant aux Wakfs et qu’il serait intcTCssant de relcver. 

M. Maspero signale la Basilique dc Denderah qui es( du plus grand 
int^ret et qu’il serait utile de con server. 

Le Comite prie AI. Herz ])ey de s’entendre avec M. Maspero a ce sujel. 

X. 

Le Comite est informe de I’achat fait du vaseen faience ^ voir pr. verb. g8 ). 
O vase est (bq)ose an Mus(‘e sous le n" 2 (Sj 4 . 

XI. 

Sur la proposition de S. E. Ahtix pacha, le Comite decide d’offrir a 
M, Innes bey Nubar un exemplaire de la publication du sultan Hassan. 

Le Comite approuve. 

Xtl. 

Les bureaux du Comite ont recu : 

3 00 exemplaires du 1 4 ® fasc. en langue arabe dcs comptes-rendus du 
Comite, exercice 1897. 

3 oo exemplaires des comples-rendus du Comite, exercice 1 8{|8. 

xin. 

Dons faits au Comite : 

Bulletin (le In Societe Rliediriale de geographic, — V** serie, n® 7. 

Revista de la Aaociacion artistico-arqueologica Barcelonesa, — Juli, Aug., 
Sept., Octob. igoo; n"’ ao ct 21. 

Mittheilnngen der A. A". Central-Comnimion etc, etc. Band, 3 Heft. , 

Wien, igoo. 

Cincinatti Mnseum AsHOciation. — 1 g**’ annual report., iHgg. 
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Soctete dHistoire nalurellt d'Anluth — Onzieme ])uHetin (^seconde partie). 
Recueil des notices ei mernoires de la Societe archeologtqiie dii depavtement de 
Constantine, — Annee 1899. 

La seance est levee a 4 h. 1/^. 


Le Secretaire^ 
Sigiie : A. Manescalco. 


Le President, 
Signe' : A BD c L H \ li m , 


Les mcmhres , 

Signe : H. Fakhrv, Tigbane. 



272® RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQLE. 
(Voir proces-verI)al n. loi). 


Presonls a la reunion : 

MM. Ali effenfli Bahgat, 

P. Casainow, 

N4KIIL4 bey KL-B\nATi, 

Elias Ale\. H\kim (en reniplaceinent (1(‘ ,M. Iferz bey). 

EXAMAN DES TKAVAIX DE KAsn KI-CMUI A, \l MEI X-CAIHE. 

Ala date clu ti roumnt, suh n. ri.Sa, ie Patriarral copfe adresse an 
(iomite nne lettre par Inquelle des plaintes sont forniulees au sujetdes infil- 
trations survenues dans les endroits deblayes du rote siid de Kasr ei-Cham’a. 
Ces infiltrations ayant atteint la hauteur d’un metre peuvent nuire tant 
aux fondations de Teditire (jii’a la sante pubiiipie. vu les diverses ecoies et 
habitations cpii entourent cet edifice, lesquelles sont frequentees par un 
grand nomlire de personnes. le Patriarrat prie le Comite de prendre sans 
retard des mesures pour remf^ier au mal. 

La Section technique sV*st rendue aujourd’hui sur les lieux pour donner 
suite a la demande du Patriarcat. Apres examen des diverses propositions 
des architectes des bureaux du Coniite, ellc decide de coiivrir IVxcavation a 
une hauteur depassant le niveau le plus eleve des eaux , a I’aide d un plancher 
en bois, convert liermetiquenient avec de la terre argileuse bien damee. 
(Jctte disposition aura pour but d’einperher les exhalations bHides qui 
pourraient se produireen attendant Pabsorption des eaux. 

La depense mVessitee pour re travail, n’est pas de nature a etre fres 
elevee. 

La Section technique, vu Turgence, autorise rentrepreneur a proceder 
a Texecution du plancher sans attendre qu’un devis soit dressepar les bu- 
reaux du Comite. Toutefois, ces derniers se reserveront de rontroler la note 
definitive de I’entrepreneur. 

I.e 1 h aout ! qoo. 

Signe : \f.T Ij.Ms L 



273 ^ RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQUE 
( Voir le proc^s-verbal n*" 101 ) 


Presents a la reunion : 

MM. Ali effendi Bahgat; 
P. Casaisova; 

Herz bey ; 

J. Zarb bey. 


SOMMAIRE. 

1® Mur d’enceinte de la viile; 

-i® Demaade de i entrepreneur M. L. Ghezzo concernant les enlreprises de Kasr el- 

Cham’a et du mak’ad ei-Ghouri 

3 ” Mosquee eLAkmar a el-Nahassyn (n. 33 du plan Grand bey); 

A® Musee arabe; 

5 ® Mak’ad du sultan ebGhouri derriere le tombeau , a cl-Ghourieh ; 

6® Mosqu^ ebGhouri (^;^!) a el-Ghourieli (n. 189 du plan); 

7® Note de depenses. 

Appendice; Deiompte du budget de I’annee 1897. 

MUR D’ENCEIIVTE DE LA VILLE. 

A. Par sa lettre en date du 1 juillet dernier n'’ 1957, le Ministere des 
Travaux publics approuve le virement de L.E. 100 du chapitre ftlmprevus>? 
de la repartition des 90000 L. E. du Gouvernement pour la continuation 
des travaux de deblaiement et autres a executer dans les tours du mur 
d enceinte de la viile entre la porte Bab el-Ghoraib et celle Bab el-Nasr 
(voir rapport n. 969). 

B. M. 1 Architecte en chef presente a cet effet un contrat et six offres 
presentes par divers entrepreneurs. 

La Section technicpic approuve le contrat et confie I’entreprise a Ibrahim 
Antoun, dont lolTre cst la plus avantageuse avec 17 0/0 de rabais sur les 
pnv du dovis et delai deveriition de 0.) jours. 

Elle invite M, 1 Arclnterto rlief a meltn^ b»s tcRvaux eneveciition sans 



retard pour permettre 1 achevement des dcssins dii mur avant la fin do 
1 annee. 


9.'" DEM\ND£ DE VE.NTREPRENEIR M. L. ftllEZZO. 

Hest pris conriaissance d’une lettro en date du (j courant deM.L. Ghezzo, 
ingenieur-entrepreneur, adjudicalaire des travaux de Kasr el~Cham a et de 
mak’ad el-Ghouri. M. L. Ghezzo demande par cetle lettrc que dans le cas 
ou lesmontants fixes de aoo L. E. ct i oo L. E. pour le dressement d’une 
situation de paiement seraient surpasses, les sonimes a payer soient celles 
resultant effectivement des situations et cc dans le hut d’eviter la redaction 
frequente de ces derniefes et despertes de lenq^s qni en sont la ronseqnenee, 
M. Herz hey cxplique qm^ le mode de redaction des situations prevu 
dans les contrats des entreprises susinenlionm'es a <de (dahli dans le Imt dc 
contenter tons l(‘s entnqireneurs en g(Mnh’al niais que d’antrc part, etant 
donne rac(i\it(‘ (pie deploie M. Ij. Ghezzo dans fexeculion d(‘S travaux dont 
il est charge, il v a li(‘u d’a(‘([uiescer a sa d(*mande car en attendant qu’une 
situalion soit redi^jee d’apres les tr'nnes du central une autre devrait etre 
mise en preparation. 

|ja Se(‘lion lechniipie accepte. 

IV MOSQLKE EL-AKM\R. 

Le Ministere des Travaux publics, par lettre ir Gi/iS du i i Aoiit 
diTnier informe le Gomile que parmi les constructions a enlever pour 
degager la niosquee el-Akmar (voir rapport ‘Wiq), il y a deux houti([ucs et 
une maison en mines faisant partie du uakf el-(iolfi et eslimeesa 1 1 7 L.E. 
5()0 mill., dapres le proces-verlial d’estiniatioii parvenu au (joniite en 
date du 9.^ mars; en outr(‘, une houtiqin* appartenant a Mohanied Radouan 
el-Touhokgui et estimeea ^ 1 L. E. i 00 mill. ; que lorsque S.E. le Gouverneur 
a invite le nazir du vvakf eLGolli et Taut re iritm'essf* pour s’entendre avec 
eux au siijet de I’acceptation des prix en (juestion, le premier declare no 
pas Taccepter mais il reclame la somnie de i 00 L. E. : quant au second, il 
accepte 1 estimation deja faite mais a la condition que rien ne lui soit deduit 
pour droits de hekr dont est greve le terrain sur lequel est eievec sa 
hoiiliqiie. 
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F>e Ministere ne voit aucun inconvenient pour la majoration cle 3 3 L. E. 
Aio mill. sLir le pri\ d’estimation des edifices dependant du wakf cl-Golfi 
ainsi qiie pour le paiement integral de la somme de L. H 100 mill, 
prix de la bouticpiedu clieiJch Mohamed Radouan et prie le Comite de vouloir 
bien lui envoyer la difference de oj? L. E. /no mill, ci-haut relalee pour la 
fa ire payer a (pii de droit. 

La Section technique propose de donner sans retard suite a la demande 
du Ministere pour permettre de terminer le degagement de la facade de la 
mosquee prt^vu sur le budget avant la fin de Fan nee. 

i"" MUSEE AKAHE. 

M. Herz bey rappelle a la Section technique que, dans le budget du Mus^e 
arabe (voir pr. verb. 100) approuve par le Ministere des Finances, il est 
porte une somme de 5 o L. E. pour nettoyage et entretien des antiquites, 
car il y en a beaucoup dont la sculpture fine se laisse a peine voir sous les 
epaisses couches de couleur. Ce nettoiement se recommande d'ailleurs aussi 
en vue de la nouveile exposition a faire dans le palais du Musee en con- 
struction. II y a lieu cepcndant de menager sur cbaque objet une petite surface 
intacte pour laisser toujours trace de letat actuel. 

Il presente ensuite la liste suivante des antiquites a nett oyer, avec des 
prix detailles pour chacime d’elles : 

A. Corridor du Musee. 

Vantail de porte (n. arabe ooa) 5 

9 vanteaux de porte (n. arabe boy) ,, 12 

B. Annexe n. t : 

Porte ou plafond , bois ( n . ara be 1 o 5 o ) ^ 2 

Porte plaqnee de bronze (n. arabe 1079) 9 

Fenetres en bois (n. arabe 1 634 )avec 3 morceaux de chambranle » 9,5oo 


9 vantaux en bois (n. arabe 9356) ^ 5 

9 vantaux de porte plaques de bronze (n. arabe loai) ^ 10 

9 vantaux de porte plaques de bronze ( n. arabe 1 o 3 1 ) « 5 

Bois sculpte et toiirne (n. arabei 644 ) ^ 6 


Torat L.E. 49,500 


La Section tecJmicjuo accepte le choix ainsi que les prix soumis par 
M. 1 Architecte en chef et sur la recommandation de ce dernier, clle confie 
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le travail a Badl Walibah qui possrdo toiilos los quality's (‘t f}araiili<\s vou~ 
lues pour une bonne evecution. 

5*^ MAK’AD EL-GHOUIU. 

La Section technique s’est ensuite transportee au niak’ad el-Ghouri. EHe 
a constate avec satisfaction la reparation deia maconnerie, renlevemejit des 
plafonds intermediaires qui deparaient la belle sallc et la mise en etat des 
plafonds antiques. 

M. Herz bey I’invite a sc prononcer sur les travaux a continuer, ayant 
trouve, apres la demolition des murs parasites, la disposition originale du 
mak’ad. 

La Section technique approuve IVvecutiondu projet presente k cetelfet. 
Elle demande seulement de reniplacer les grillages (‘ii bois, y prtHus, par 
d’a litres en fer. 

T)*’ MOSQLKE EL-r.HOlI\I. 

Les travaux debenisterie de la mosqiiee eMdiouri confies a Badir 
Wabbab (voir rapp. ont egalemcnt donne pleine satisfaction la 

Section technique. 

y® XOTE DE DEPEXSES. 

La Section technique approuve la note de depenses presentt^e par 
M. Herz bey pour menus frais de bureau, du i 5 Aout au 3 Octobre courant. 

Le 1 7 octobre i qoo. 

Signe : A. ILiig\t, C\sanov\, Herz, Zub. 


a 





274" RAPPORT 


DE L\ SECTION TECHNIQUE. 
(Voii' le proofs- vor])al n® 101), 


Presents a la reunion : 

MM, Au effendi Baiioat, 

P. Casanova , 

Herz bey , 

A, Manescalco bey, 

Saber bey Sabri. 

M. J. ZiRB bev se fait evruser. 

SOMMAIRE. 

Petits travaiix di\ers: 

a" Mosquee Mandjak eUYoussefi a ei-llattaba (n. i38du plan 

Grand bey); 

3” Mosquee Tatar el-Hegazieh ( ^bb) a el-Gamalieh (n. 36 du plan); 

4" Porte de ville Bab el-Fetouh 

5® Zaouyet eUHenond (,>^jL^I), a Darb ei-Ahmar (vis a vis du n" lao du plan); 

6 ® Mosquee Gohar et~LAIa (^501 pres de ta Citadelie (n. i 34 du plan); 

7® Musee arabe; 

8 " Mosquee K4di Yehia Zein eUDyn ® el-Habbanieh (n. 2 o 4 

du plan): 

9® AIos<piee Sergbatmach a ei-Khoderi (n. 9 i 8 du plan): 

10 ® Tonibeau de la sidfane Chagarat ei-Dorr (^*xJli^): aeUKhalifa (n. i69du 
plan par erreiir designe sous un autre noni). 

to p£xiy<; travaux divers. 

Le chapitre C. r Reserve pour petits travauv^ du budget de I’annee 
courante ayant ete augmente de 3yy L.E. 8^4 mill, ^voir rapp. 

M. rArcliitprtc nn cltpC propose d’en alForlpr la somme de i57L.E.a Vexe- 
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culion flo petits travaux do conservation dans les sept mojiumenls ci-apres 
et dontles devis ont etc deja approuves, savoir : 


A. Sebil Voussef Agha el-Habachi (voir rapp. 9^8) 3 o L. E. 

B. ^^osquee el-Mehmendar (voir rapp. aay) 9 n 

C. Sebit Moustafa Khorbagui (voir rapp, 255 ) 22 n 

D. Mosqnec Gai el-Yoiisscfi (voir rapp. Qoy) 20 » 

E. Mosqueo Mahmoud ei-KourcIi (voir rapp. 957) 20 « 

F. Maison Avakf el-Sett Ouassiia (voir rapp. 2 43 ) 3 G 

G. Sebil dll sultan Moustafa (voir rapp. 257) 20 7 > 


La Section technique accepte. EHe reconimande leur inise en adjiidL 
cation par la voie la plus courte, pour que lour execution ne souffre pas de 
retard. 


•i*’ MOSQLEJ!; MVXDJAk EL-H)LSSEFI. 

Le Coinile avail decide (voir rapp. de rachet(*r la parcelle de 

terrain cpii doit rester lihre entre la maison de Salem ellendi Gad et le 
minaret de lamosquee ^landjakeL^ oussefi. Cependant reffendi en question 
insiste pouretre aussi renibourse des frais de dcdilaiement de cettc parcelle, 
montant a 2 L. E. 1 2;) mill, d’apres la situation etablie par les bureaux du 
Gomite (voir rapp. 245) a la dale du b avril i8(j8. 

La Section teclinique accepte. 

d'* MOQLEE TATAft EL-HE(aZIEII. 

La Section technique prend connaissance d’une sommalion envojeepar 
vole iriiuissier a S. E. le Dirccteur fjeneral des Wakfs par M. Ahmed bey 
el-Husseini, avocat, le mettanl en demeure de prendre les mesures neces- 
saires en vue de remedier au\ defectuositas du minaret de la mosipur 
Tatar eLHegazieh qui, par son etat delabre, menace de tomlier sur ses pro- 
prietes voisines en occasionnant des accidents graves. 

Etant donne les examens fails a quatre reprises sur la vertical! te de ce 
minaret depuis 1 8(|5 (voir les rapp. 1 q 1 , 1 92 et 20 1), M. rArchitecte rap- 
porte avoir fait faire unenouvelle constatation le 3 o juin dernier, et trouve 
que Tinclinaison ne s est pas accentiiee depuis I’examen en 1 8 q 5 . 

La Section technique estime que dans ces conditions le minaret pent 
encore subsister. Elle decide par consequent de renouveler rexanten dans 
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deux alls et accopte la proposition de 31. Herz bey de reparer des defectuo- 
sites existantes dans la balustrade du minaret. 

4"" BAB EL-FETOUH. 

Comme suite a la demande des bureaux du Comite, le 3Iinistere des 
Travaux publics envoie, par lettredu 3o juiii n. i 8o3, deux plansdontl un, 
celui portant le n. i , indique la zone dans laquelle se trouve ia porle Ba 
al-Fetoub avec les alignements des rues classees autour d’elle, et I’autre, 
celui portant le n. 9 , montre les nouvelles routes projetees autour. 

La Section technique, apres examen de ce dernier, le trouve parfait sauf 
en ce qui concerne le percement de trois ouvertures sur chacune des deux 
parties du inur de la ville, dun cote et d autre de ia porte, pourlequelelie 
invite 31. Herz bey a lui presenter une etude. 

Elle propose de s’informer au 3Iinistere : si le projet en question cst 
definitif; a" si le Comite peut commencer les formalites pour rcnlevement 
de rtlot de constructions au nord de la porte, conformement au projet el 
auv 37 ® et 4 pr. verb. 

5® ZVOLYET EL-HEXOID. 

L’Adminislration generale des 3Vakfs se propose de construirc un bospice 
(tekieh), pour les derviches, sur I’emplacement de Tancienne tekieh wakf 
Hassan el-Chochtari aTabbana on se trouve le zaouyet el-Henoud, d’apres 
le projet joint a sa lettre en date du 1 3 Aout iqoo. Le minaret de la 
zaouyeh susmentionneeetantun monument, elle demande I’avis du Comite. 

La Section technique apres examen ne trouve aucun inconvenient a la 
construction de Thospice projete, vu qu’il est sulllsamment eloigne du 
monument. 


6"^ MOSQIEE GOHXR EL-LALA. 

Comme suite a la communication du j®§ du 6 3® rapport, le Ministere 
des T Vavaux publics envoie au Comite par lettre n"" iiSSy du q Aout 1 qoo, 
un rapport sur les travaux d amelioration a faire pour les chemins condui- 
Santa la mosquee de Gohar el-Lala, avec les observations de 31. le Directeur 
du Tanzini, et deux dessins montrantla situation des chemins en question. 

Dans Ic rapport pr&ite, trois propositions sont exprimees : la premiere 
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consiste afaire certains nivellemenls et reparations sur le sol; ce travail ne 
couto que L. E. 5 et pourrait etre execute aux frais du Tanzim, a la condi- 
tion que les wakfs s’occupent de I’arrosage des rues ; la seconde proposition 
consiste a fairc toujours le travail precite mais on dtal)lissant des marches ^ 
et paliers en dalles, la somme de ho L.E. ndcessitee pour cette operation 
devra etre payee par le Comite; la troisieme est dattendre que les pro- 
prietaires des maisons sises au commencement de la rue demandcnt des 
permis de reconstruire leurs immeubles et de les obligor alors a batir 
sur le niveau requis pour avoir le nivellement voulu. 

La Section technique, apres examen , ecartela premiere proposition trou- 
vant sa realisation insuffisante pour le but propose et la troisieme comme 
etant irrdalisable en pratique. Elle admet la secomb’ et propose de prior 1(‘ 
J\Iinistere defaire figurer la depeiise de (io L.E. surle budget du Tanzim de 
i’annee procbaine. 


y'' ML SEE \IUBE. 

l\L rArchitecte en chef donne avis a la Section technique que, coiifor- 
mement aux dispositions prises par le Comile (Voir pr. verb. lOo), il a 
engage pour le Musee arabe un farracbe definitif, un fa rrac he supplemen- 
taire pour la saison et un gardien de nuit, 

8® MOSQIEE KAOl YEHJA. 

L^Administration generale des Wakfs (ransmet au (iomife une lettre du 
Mamour de sa troisieme section, lui signalant Tetat delabre de la mos- 
queede K?uli Yehla a el-Ilabl)anieh et la necessite de sa remise en etal. 
Comme il s’agit d un monument, on demande Tavisdu (mmit<L 

M. Herz bey propose de fa ire pour cette mosquee ce qui a ete fait pour 
la mosquee el-Mardani e’est a dire de la reconstruire dans toutes ses par- 
ties, et comme les Wakfs se proposent dV executer des travaux, il y aurait 
lieu de les prier de prendre a leur charge une partie considcTable des de- 
penses. 

La Section technhpie, apres examen sur les iieux, acceptela proposition 
de M. rArchitecte en chef et demande en outre: 
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i” De fermer la mosquee au cuite afin de prevenir un accident, vu 
menacant dans lequel elle se Irouve ; 

9 ° D’enlever des a present ie minbar et ie koursi etles transporter dans 
line locaiite du magasin general des Wakfs pour etre repares le plus tot 
possible, demandes d’ailleurs formulees deja dans le 45® rapport; 

3° De dresser un plan de la mosquee; 

k"" De porler une somnie minimum de L.E. 5oo sur le budget prochain 
pour commencer les travaux; 

5® De poursiiivre le voisin qui a empiete sur i’edilice du cote du mih- 
rab en obstruant la feniUre qui sc trouve au~dessus. 

mosqlee serghatmacu. 

Le Service de la Ville informe le Comite, par letlre n” i Sqy du Juin 
1 qoo, que le sieur Abdel Rahman Hindi a demandii un permis pour exhaus- 
ser sa maison sise a chara el-Dohdeira (Khoderi) a cote des mosquees Ser- 
ghalmacli et Touloun. 

La Seetion technique, apres exanien sur les lieux, Irouve que deja la 
maison en question, sans cHre exhaussee, olistrue une partio de la mosquee 
Serghatmach sur laquelie elle est adossee, en bouchant plusieurs de ses 
fenetres, de meme quo les autres masures qui se trouvent a cote. Elle pro- 
pose de faire exproprier pour cause d’utilite publique a legal de ce qui 
se pratique pour les boutiques parasites des mosqufes, toute cette filede 
maisons, en commenrant immediatenient par cello d’Abdel Rahman Hindi 
pour ne pas le loser dans ses interets. 


10'’ TOMBEAC GHAGXRAT EL-DORR. 

La Section technique s est ensuite transportec au tombeau de la sultane 
Chagarat el-Dorr pour examiner Tinscription signalee par M. P. Casanova 
dans la q'y® seance du Comite, 

Des traces apparentes, il a pu etre constate qu’il s’agit d’une inscription 
antiijue tres interessante, sculptee sur hois, a laquelie se superposent quel- 
ques restes d une autre inscription en stuc d’une epoque plus recente. 

11 estdecieiHle laire faire une photographic de cette derniere,puis deFen- 
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lever pour faire paraitre ciairement 1 mscription sculptee originale. II 
serait aussi tres utile de proceder au nettoiement de la salle du tombeau, 
travail qui permettra de voir s’il n y aurait pas de fenetres bouchees sous le 
platrage pour les rouvrir, car i’endroit manque completement de lumiere 
et d’air. 

Le 3 4 Octobre iqoo. 

Signe; A. Bahgat, P. Casaivova, Herz, A. Ma^escalco, S. Sabri. 
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275*^ RAPPORT 


(Voir le proces-verbal n® 101). 


Presents a la reunion : 

MM. Ali effendi Bahgat, 

P. Casaivova, 

Herz bey, 

Nakhla bey el-Bar vti, 

J. Zarb bey. 

M. A. Manescalco bey se feit excuser. 

SOMMAIRE. 

1 ® rr Reserve pour petils travaux-^ du budget de rannee courante: 

9 ® Budget de Tannee 1901 ; 

3® Museearabe; 

4® Deir el-Banat (cuLJ) au Viciix-Caire; 

5® Kasr et-Chama au Vieux-Caire: 

6 ® Deinande d’un permis pour faire des etudes et photograpbicr dans ies monuments 
copies. 

1® PETITS TRAVAUX. 

xM. Herz bey presente nn etat des economies realisecs sur cinq entre- 
prises acheyees, qui sont portees au budget de Tannee courante ; cet dtat se 
solde parun total deL.E. 171,1 28 mill, quil demande a reporter au cha- 
pitre C , pour petits trnvaux , afin de lutiliser pour dautres travaux* 

La Section technique accepte. D autre part elle auto rise le virement de 
la somme de 58 L.E. 661 mill., pour solder les entreprises des mosquees 
Kaitbai aKalat ei-Kabch et Talar el-Hegazieh, qui ontsurpasse les cr<5dits 
allou^s. 


^ 2 ^ budget de L’AXXEE 1901. 

Par circulaire dalee du 37 Aout dernier, TAdministration generale des 
\>akfs demande au Comite de iui faire parvenir au plus tard le 2.3 seplembre 
un etat des depenses du Comite pour Tannee 1901. 

M. larchitecte en chef rapporte quayant cu rassuraiicc de TAdminis- 
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tration des wakfs, de disposer de 4 ooo L. E. pour le eompte du (iomite 
et 3 3 00 L. E. pour le compte des Wakfs, il a dresse un projet du budget 
pour rannfe 1901, se soldantpar L, E. 7800 soit L. E. 100 en plus du 
budget de Tannee courante. 

Le projet en question comportc comme d’ordinaire les travauxa continuer 
ceux a commencer, les expropriations, frais gentVaiLX, etc. 

Voir ci-apres les details : 

PROJET PU BUDGET POUR L’AXXEE 1 9 O 1 . 


0 « 

s fl 

S K 
0 

as: ” 

DESIGIV\TIOiX ET NATURE DES TRWAUX. 

POUR 

foiliptc 

DP rOMlTK 

POLR 

compte 

DBS WAKFS 

TOTALX. 

1 

A. — Trv\aux a coatinler ; 

AJos<juee dll ‘^uhan cI-GIiouri, a el-Gliourieli ; 

0) Travaux de consolidation 


100 

1 00 


h) Reparation dii mlnbar 

43 o 

— 

43 o 

9 

Alak'ad da sidtan el-Gliouri : 

Travaux de reparation et consolidation 

aoo 

3 oo 

5 oo 


Alosquee da sultan Kailbai a Kafat el-Kal>ch : 

Travaux deconsolidation 

— 

1 Ao 

i 4 o 

A 

Mosquee funeraire du sultan Kaitbai au desert : 

Degagement se Ion projet; divers 

5 o 

70 

1 20 

5 

Mosquee Kidjmas el-Isbaki : 

Travaux de reparation, mur de soulenement Est .... 

1 00 

2^0 

33 o 

() 

Mosquee Aslam el-Babai : 

Gonsolidation , couverturc du sahn 

ti 0 0 

5 oo 

7.30 

7 

Mosquee TMar el-Hegazieh ; 

Travaux de conservation, galerie du minaret; inlerieur 

1 00 

100 

200 

8 

Mosquee el-Mahmoudieh : 

Travaux de reparation, nettoyage des niurs . 

4 9 0 

()8o 

1 100 

9 

Alosquee el-Akmar : 

Degagement et reparations 

200 


200 

10 

Mosquee Inal el-Atabeki aver son sebil; 

Travaux de consolidation 

i 5 o 

1 5 o 

3 oo 


A ReroRThR 

1 9 ''n 

2270 I 

4220 





— 92 


1 . 

1 O H 

“1 

DESIGNATION ET NATURE DES TRAVAUX. 

POIR 

corupt« 

DU CO WITS. 

POI R 

corapte 

DIS W 4 kFS. 

TOTAUX. 


Report 

1900 

9 . 9 . ’JO 

l \990 


B. — Travaux a cou>iencer : 




11 

Mosquee Kadi Yahia Zein el-Dyii a el-IIa}d>aiiieli : 





Travaux de restauration 

! 00 

000 

600 

12 

Mosquee Ganem el-Bahlaouan : 





Travaux de consolidation 

1 5 o 

70 

990 

13 

Mak'ad du sultan Kaitbai au desert : 





Travaux de consolidation et de reparation 

-- 

i t>o 

160 


C. — Reserve pour petits travaux 

0 0 


5 o 


D. — Expropriation des boutiques 

0 00 


5 oo 


E. — Impression d'ouv rages 

-‘100 


300 


F. — Personnel et frais generaux 

1 000 

3 uO 

i 3 oo 

_J 

Totacx L. E. 

hfioo 

33 oo 

HI 


La Section technique, upres examen, Taccepte et pride (ionilte de voidoir 
bien I’approiiver aussi. 

3 ° MLSEE ARABE. 

A. Le Ministerc des Finances, cn approuvant le budget du Musec arabe 
pour iqoo, donne a i Administration generale des wakfs, par lettreendate 
du 8 judlet dernier n" i, communiquee au Gomite par trois lettres en 
date du 1 4 Aout dernier, les instructions a suivre concernant le paiemcnt 
des depenses et f[ui se resunient ainsi : 

1 Rn\oi aux Wakfs, pour etre transmise aux Ministere des Finances, 
d’une lisle des employes a designer par le Comite avec les dales de leur 
nomination et le montanl de leur traitement; 

3 Les depenses du Musee seront elTectuees en conformite au reglement 
financier, sauf les achats d antiquites qui sc feront d’apres les decisions de 
la Section technique; 

3 Transmettre aux Wakfs copie des decisions concernant les achats 
d antiquites on autres,enfin,toutes les depenses a faire pourle Musee afin 
ipi’elles soieni envoyees au Ministere a litre de documents pour les for- 
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niaiit(% requises. LVnre^istrpment des appointemenls des employi^s ainsi 
que les antiquites ou aulres objets achetes,devant etro tenu par I’Adniinis- 
tration, toutes ies pieces relatives a leur paiementdevroiit 4 tre presentees a 
ses bureaux de coniptabilite pour verification et preparation des ordres de 
paiement en vertu de cheques mandates au Ministere des Finances. 

La Section technique en prend note. 

B. M. Herz bey presenle en cette occasion, pour se conformer aux in- 
structions du Ministere des Finances (voir pr, verJ). n'’ qSj, le budget du 
Musfe pour 1901. 

La Section technique fait rcmarquer ([ue dans le projet du budget de 
S.E. Fakhry pacha (voir pr. verb, 87) qui a servide base a la demande du 
Comite relative a la dotation du Musee, il est prtnu deux fonctionnaires 
nouveau et (pi’il y a lieu do les faire ligurer dans le budget a partir de 
1901. 

File prie en conseqmmcc \L Iferz hev de preparer un autre budget en 
faisant ligurer les divers emplois prevus, nolaniment ceux du conservateur 
et du conservateur-adjoint et de le presenter a la prochaine rehinion du 
(ioniitcL 


DEIR EL-Bwil. 

A. )L rArchitectc en chef presente le releve du convent Deir el-Banat 
demande par le Comile (voir pr. verb. 100), ainsi qu’un projet pour le 
nouveau convent, dresse par les bureaux du (Jomite sur la priere de 
MM. Nakhla bey cl-Barafi et Saad Cuirguis, nazir du uakf Deir el-Banat, 
present aussi a la reunion. 

ilc dernier informe la Section technique (pie le dit uakf se propose de 
reconstruin^ remplacemenf des reliques, et de faire des Iravaux d(» con- 
servation pour les anciennes habitations et le sanctuaire classics par le 
Comit(3 (voir rapp. a *21). 

Les belles boiseriesqui sy frouvaient ont et»‘ consignees par M. Herz bey, 
cn vertu d’un inventaire dresse par les bureaux du Coniit(C audit nazir pour 
qu’il veille a leur conservation et qinl aviso Ic (mmit(3 lors de leur remise 
en place qui sera effectmie sous la surveillance de M. rArchitecte en chef. 

La Section technique approuve toutes cos dispositions. 

B. Une autre question est soulevee par M. \akhla bev el-Barati : 
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M. Saad Guirguis desire remblayer la parlie enpentc dela proprietede 
la Gommunaute, conduisant a rinlerieur de I’enceinte de Kasr el-Chama 
et de pratiquer une autre porte a la place de Tancienne , d’abord pour faci- 
iiter le passage et ensuite pour utlliser les decombres provenant des demo- 
litions a faire en Tocrasion des travaux projetes. 

La Section technique ne s oppose pas a la realisation de re projet. 


5" KASR EL-CHAM\4. 

En quittant le convent Dei'r el-Banat, la Section technique n'a pas voulu 
perdre Toccasion de visiter Kasr el-Cham’a. 

Elle a ete satisfaite de la bonne marche des travaux. 

En passant par la tour de I’enceinte Quest situee entre la nouvelle eglise 
el-Moallaka et le convent grec de Saint Georges, tour quia ete etayth.* alinde 
prevenir une chute, TArchitecte en chef a informe la Section technique 
quaussitot les travaux de la porte Sud acheves il s’occupera de cette tour, 
mais qu’auparavant il est absolument necessaire de faire disparaitre la 
maison de M. Chenouda Youssef qui sV rattache du cote Nord. D ailleurs 
le (iOmite s’est occupe de cette question (voir les rapports iiAo, et 
5i53) mais sansaucun resultat. 

M. Nakhia bey el-BarAti propose d’acheter cette maison , etant donne 
qu elie n’est pas d’une valeur importante ; quant au terrain sur lequel elle 
est < 5 ievee, il appartienta la communaule copte qui s’engagerait a lelaisser 
toujours libre de toute construction. 

La Section technique accueille cette proposition avec reconnaissance et 
demande au Comite de faire les demarches neccssaires dans ce sens. 

DEMANDE D’LX PERMIS. 

Il est pris connaissance d’une lettre de M.Je professeur Strzygowski, 
priant instamment le Comile d’intervenir aupres de S. B. le Patriarche des 
Copies, pour lui faire avoir unpermis de faire des etudes et photographier 
dans les monuments coptes. 

La Section technique accede a la demande de M. Strzygowski. 

Le i" novembre 1900 

>^ig?ie ; A, Duic.at, P. C\s\xovv, nERz,ZARB, Nuiu.\ Yocssef. 
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PROCES-VERBAL 102. 

(Voir Je rapport 276 de Ja Section technique). 

Le Comite s’est reuni au siege de i Administration generaie des wakfs, 
le mardi 4 decembre igoo a 5 heures de Tapres-midi. 

Etaient presents : 

LL. EE. Abdel Halim pacha AssE>f, president, 

Tigbane pacha, 

Hussein Fakhrv pacha, 

Yacoub Arm pacha ; 

MM. Ali effendi Bahgat, 

J. Barois, 

P. Casanow, 

Hanna hey Bakuolm, 

Herz hey, 

Manescalco hey, 

G. Maspero, 

0, de Mohl , 

D'' B. Moritz, 

Saber bey Sabri, 

J. Zarb hey. 

I. 

Le proces-verbal de la dernie^ s&nce est appronve et signe. 

n. 

S. E. le PrtWlent annonceau Comite cpi’il sVst occupedes deuv affaires 
signalees dans le dernier proces-verbal , savoir : 

1 ® Lions sculptes sous la porte du jar dm wakf cLChamachergui : 

Pour cetfe affaire S.E. le Prt5sident a eu une correspondance et une en- 
trevue avec le Kadi du Caire , qui consent a ce que le wakf el-Chamachergui 
cMe au Comit6, contre une remuneration, les pieces sculpt^es en question. 

Le Comite charge M. PArchitccte en chef de faire le necessaire pour 
Tacquisition de ces pierres. 
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9* Tombeau Ibrahim el-Ansari : 

S. E. ic President annonce que I’affaire est reglee et que s«atisfaction 
sera clonnec aux desirs du Comite. 


III. 

Le rapport if 976 de la Section technique est approuve sans observa- 
tions. 


IV. 

M. Herz bey donne lecture d une lettredu ^4 novembre 1900 de S. B. 
du Patriarche copte par laqueile il annonce qu’il a I'encontre des difficulty 
dans iexecution du projet relatif au remblai de la route conduisant au 
couvent deDeir el-Banat(voir rapport 975). Ces difficultes consistent dans 
Popposition que les voisins font a Fexyution de ces travaux et Sa Beatitude 
demande Fintervention du Comity 

Apry discussion il est d^ide de repondre a Sa Bytitude que ces diffi' 
cultes sont d’une nature que le Comity regrelte de ne pouvoir trancher. 

V. 

Lecture est donnec d’une iettre de S. E. Franz pacha remerciant pour 
Fenvoi de la monographie de la mosquee du Sultan Hassan et manifestant 
Fespoir qne le Gomite voudra bien s’inty*esser a d’autres publications sem- 
blables. 


\1 

Le Gomite prend connaissancee de la Iettre du Ministere des Travaux 
publics n® 3()4o du 6 novembre 1900, par laqueile cc Ministere demande 
qu’il soit adjoint a son conseildu Tanzim une personne versee dans Fhistoire 
du pays et pouvant indiquer les noms des personnages celM)res que I on 
pourrait donner aux diverses rues de la ville. 

Le Gomite dtVide (pie M. Youssef efFendi Ahmed, calligraphe de ses 
bureaux, soit charge de cette mision. 

VIl. 

M. Herz bey soumel la listc des societes savantes auxquellcs il convien-* 
drait d adresser la monographie du sultan Hassan et en meme temps il 
informe le Gomite quil a recu des propositions de deux maisons de librairie 
lunc de Londres et I autre de Berlin. Ces maisons demandent 4o 0/0 de 
rabais sur le montant du prix de Fouvrage. 



Le approuve I’envoi au\ societrs in Jiqufe dans la liste present(5e 

par M. Herz bey et decide d’aecorder aux iibraires une remise de 35 o/o 
plus ie 5 '' volume gratis. 

vni. 

Le Comite decide de demander a Tlnstitut francais d archeologie orien- 
tale du Cairo, les Memoires de ret Institut ayant trait a Tart arabe. 

IX. 

M. Herz bey rend compte au Comite des travaux (ju’il a fails pendant son 
voyage dans la Haute-Egypte, H presente aussi des photographies de la ville 
en mine ei-Medinah et des caiques d’une inscription coufique, portant la 
date 1 ly de I’hegire , peinte sur ies parois d’une rhamhre ([uisemhle avoir 
appartenu a une vaste construction. M. llerz hey se propose de pubiier 
cette inscription aver tons ics autres documents intn'ossants qii’il pourra 
trouver pendant ses excursions dans la Hante>’Egypte. 

X. 

Onvrages rent res it la Bibliotheque du (]omite : 

Mittheilungen clprK^K. Contml-Cnmmiftsio)} fnev Erforshung, etc., etc., 96. 
Band, IV. Heft, Wien, ipoo. 

La seance est levee a k h. j/9. 

Xe Secrkaire, Pour le President^ 

Signer A. MAXEscaco. Signe'; Abdkl Haijm. 

Les Memhres^ 

Signer Vacovr ARTTNpaclia, Tigrane pacha. 


276" RAPPORT 


DE LA SECTION TECHNIQUE. 

(Voir le proces-\erbaI u” 102.) 

Presents a la reunion ; 

MM. J. Barois, president, 

Ali effendi Bahgat, 

P. Casanova, 

Hkrz Bey. 

SOMMAIRE. 

i" Marhro Idanc ilit frel-Balatiin : 

9 " Lo credit permanent de L. E. 90 mis a la disposition de M. rArcliitecte en chef 
pour menus frais de bureaux; 

3"* Confection de dessins; 

Koutlab el-Chouri a el-rihourieh : 

b" A<jueduc de Foum el-Kbaiig; 

G® Mos(piee el-tdiainri a Marf>oucIi (u” 5.b du plan Brand bey); 

j"* Afur dc Ja viile; 

S'* Travaux acheves. 


M\ltBRE lUAVe. 

A. M. i’Architecte en rlief donne lecture detaiilee de son rapport ton- 
chant le voyage qu’il a entrepris en Hongrie pour reclierclier le marbre 
Wane dit eUBaladi 'n (^voir rapp. ). 

Apres avoir examine aussi la correspondance y annexee , la Section 
technique constate que le concessionnaire de la carriere de kishoh, renfer- 
mant le marbre recherche, a fait banqueroute et que par suite les efforts 
de M. Herz bey pour engager des capitalistes a son exploitation ont etc* 
paralyses. Aussi M. Herz bey a eu Pidee d’interesser dans Taffaire le Gou- 
vernemenl flongrois. De fait, ii a etd recoromande par M. Szterenyi , Con- 
seiiler au Ministere de commerce hongrois, a la Societe bongroise de 
commerce , protegee par le Gouvernement. La dite societe , apres deliberation 
en conseil, a accepte en principe dacheter et d exploiter pour son comple 
les carrieres de kiskoh. Elle a promis de se prononcer definitivoment en 
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Irois mois siir i’issne dp sos (lpniarc]i(»s pI on casderpiissilp, (Ipfouniir dans 
six autres mois ip maleripl demande (voir letfre de la societe on date da 
j 8 spptembrp dernipr, joinle an rapport do AL Herzbey). Dans le cas ou 
ia societe on (jupslion pcliouprail dans ses tenlatives, il y aurait I’espoir 
d’obtenir ie niai*bre d une ronipagjiif* be]|^n^ (pii est (‘ii forma liort pour ex- 
ploiter les rarrieres df‘ \ asfcoh sises dans la proxiinile dp kiskoli. 

La Section tecJinifjue vote des remercieniP/Us a M. Ilerz I>(*y pour ses 
actives recherclies et propose de bii accorder la sonime de L. E. 4o pour 
frais de deplacements plus L. E. i ^i,8oo monlani de sa note de frais on 
date du uo octobre. 

IL M. Herz bey rapporte (jueyraco a rinlfu’vention de .y. Soujers ClarJvO, 
M. Charles I. Alford, ing(uiieur (h‘ la Socif'fe forniLv dernierejnenl pour 
IVxploitation des mines d’or (‘Ji Efpple, lui a tail {)arve/iir im (Vhantillon 
de marbre provenant de Abou (iaravab , sis a Ja liauleur d’Esna a trots 
jours des cotes de la nier rou<a‘. Utn* oratide (jitanlite d(‘ ce marbre s’y 
lrouvf‘, d'apres l(*s rensei'piements de 4f. Alford, pii blocs de di verses gran- 
deurs, M. Herz ])ey a aujourd’hui meine parle aver M. Alford et obtenu 
de sa part la permission de puiser a cette carriere pendant six mois sans 
autres frais (jue ceux de transport. M. Alford a declare etre pret a laisser 
se joindre a sa caravane, (jui partira le courant dckeneh, les personnes 
fpip le Comite chargera de la mission . 

A cef effet M, Herz bev a eu une entrevue avec Ali Moustafa Coul)ran, 
chef des bedouins de la tribu Ebabda, envoye par S. E. Johnson parlia. 11 
en Pst resulte une entente relative an depart des homines du (mmite. 

La Section teclmirpie, ayant examine lV(diantillon de marbre pre- 
sente par M. Herz hev\ le lrouv<\ sauf une cerlaine difi/u’oncp de nuance, 
identicjue an marbre el-Baladi Vu le depart prochain de la caravane 
de M. Alford, et tout en continuant les pourparlers en Hongrie, elle de- 
rided engager quatre chameliers et de lesfaire partirave(Ae taillenrdc pierres 
Ahmed Youssef, chef macon au service dn (iomite, pour proliler des cir- 
constances et apporter du marhre. D'apres une estimation , les frais do 
Texpedition monteroni a la somniede b. E. eo. 

LK CRKDtT PKiniVMFAT UK 0 O V, K. 

I'Archilecle en clad expose (jiie le credit dr* eo L, E. mis a sa disj)o- 



sitioii pour l<‘Mnonus frais do biiroau ost vitoopuisool cpio son itiiouvoU 
lomont prond du lenips otant donno (ju il fanl attendre poiu* son approba- 
lion line reunion do la Section lechni(pio. 

H est decide quo le crtVlit pourra el re renouvele an fur et a mosure des 
besoins sur la signature do deuv menabres de la vSeclion: celle-ci se reser- 
vanl de prendre connaissance une lois par inois, on seance, du detail des 
<le, )enses. 

co\fe(:tio\ ok i)Kssi>s. 

A. 11 esl pris connaissance dedeiiv lettiM^s de \L Manzi, ingenieur cliarge 
de relever la situation de qiiatre moiuiments du desert ( voir rapp. *^71) 
en dates de (> et t n courant, adressees a M. rArcldtecle en clief. 

Dans la premiere lettre M. Manzi expose (pi'il lui esl impossible d'acUever 
completement le travail donl il est cbarge, car b*s fossoyeurs de ia loca- 
lite refuscnt de lui donner les norns des proprietavres des constructions qui 
environnent les monuments blen que dernier omen I il fut accompagne d\in 
agent dn Comite. 

Par la secondo lettre, il deniande un acomple de L.E. 80 sur lemon- 
tant total de son travail en attendant Tissue de sa premiere reclamation, 
En ce qui concerne la premiere lettre M, Herz bey declare avoir fait 
ecrire a S. E. le (louverneur pour obligor les fosso\ ears de donner a 
M. Manzi les informations qiTil demancle. 

Quant an paiement de Tacomplo de L. E. 80, la Section technique ne 
sV oppose pas. 

15 . M. (]. A. de Ortega charge de prendre au Ministere des Travauv 
publics la copie du plan du Khalig et de dessiner ot phoiographier la porte 
el-Hakim au Vieux-fiaire (voir rapp. ), n’ayant pas jusqu’aujourd’hui 
donne suite h ses engagements, la Section technique Ten decharge et confie 
le premier travail a M. F. Manzi et le second a M. If. Caldji auv memes 
conditions que Af. de Ortega. 

A" KOiTTAR EL-r.HOlR!. 

A la suite de 1 elFondrement cTun dallage pres du kouttab el-Ohouri, 

M. Herz bey a fail preparer un devis de I,.E. 7000 mill, pour sa reparation. 

Ea Section technique en prend connaissance et autorise Texeciition du 
travail par 11 n des entrepreneurs connus aiix bureaux du Comile. 
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5'’ \Ql EDI C DE FOIM EI-KIfALIG. 

Le AlinisleredFs Travaux publics ( voir lellron'' 20 8/i tlu 1)8 aout dernior), 
sur la demaiido du (louveruoral , a procedc a rexanicn d'uiie parcelle dc 
terrain du cote de Madabegli (pie le sieur Ilassan Ali desirait loner. Consta- 
talions failes il est (?tal>li ((ue la parcelle eii (jueslion louche le mui* de 
racpiediic du Vieu\-Caire, de mthne (pie trois aulres parcelles iouees par 
reiUremise du Gouvernoral el sur iesipielles s’(d(^*veul des constructions. 

Sacliant quo le Coniite avail deniand (5 1 elablissement de routes pres de 
faqueduc et voyant d autre part que le Gouvernorat , lors de la location des 
parcelles dont ils’agit, n’a consulte ni le Goinil^MU le ^linislere, cclui-ci a 
donn(3 par leltre du ‘>8 aout d(*rni(*r ies recoinmandalious luh-essa ires pour 
refuser a Ilassan Ali la location d<* la parcelle (jiTil demande, et pour ne 
plus loner aucune autre parcelle san^ < onsult(*r au prealable le Minislere et 
le Gomite. 

J.e Miuisler(‘ s’nifonue (mi outn^ si le (Joniile persisle toujours dans sou 
id( 3 e de (h'jpager la(pieduc anisi quo de creer des routes laltu'ales comme 
cela avail demande. 

La Section lecluiiipie propose de reinercier le Ministei*e des Travaux 
pnhlics pour ies l)onnf\^ dispositions qu'il vient de prendre el de Ini r( 5 pondre 
que le Couiite persisle toujours dans ses projets concei’iianl raqneduc. 

()" MOSQLEE ELWniAMin. 

Snr la demande du siejir Moliarn(‘d Ahdallali (‘l-GIiainri de prendre eii 
sons-anivre la facadi' de la nioscpu'e el-Iihainri . la Seel ion leclumpie s’est 
Iransportee snr les li(Mi\ pour pnnidnj niu' decision. 

Kile rappelle cpie d(‘s pierres srnlpl/*es dn minaret (hhnoli sf' Irouvent 
dans la mosqime elle-meme ( voir pr.-verh. i 3 ) et qnVn 1 883 le Gomite 
avail demande a TAdministration gen<h'ale des Wakfs de se snbstituer a 
TAdministratenr de la inos([uee. (dependant rien n a ete fait jusqu au- 
jourd’hni en ce sens. 

Dans son etat actiud la mosqnee ne pn‘senle rien (rint(h'(‘ssant car on 
se (ronve devan t inie recon strnction. Tout ce (pron pent y relev('r. ce soiit 
ies pierres scnlpte(*s du niinan‘l a iiiscriplifins couti(pies, le minliar et |e 
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koiirsi tjui (juOKjiK* (l;i/is uii iiiauvfiis ciai drnioiilrciil mi li’asaiJ dune 
JioniiP epoqiie. 

La Section technique propose de ne pas classer la nios((aee el-Ghamri 
parmi les monuments arahes a conserver : elie pense quo Jes pierres sculplees 
dont il est fait mention cLdessus ainsi qii’au pro(‘es-verl)al i d i devraient 
tHre reemplovx^es lorsqiie le minaret sera reconstruit on arquis(‘s pour le 
Uusee arahe aver le minhar et le koiirsi., 

j'' yaw DK VILLK. 

Le Lomite est aviso par le Ministere des Travauv publics (leltre n” 36^3 
du 8 novembre iqooj qiie la dame Zohra bent el-Ouahab a empiete sur 
une partie du mur de la ville pres de la mosquec el-Bakri a el-Gamalieh 
et qu’elle j a bati des pieces d’habitation. 

Le Ministere demande a savoir si la partie du mur en ([uestion interesse 
le Comite. 

Apres e\amen sur les lieux, la Section iccbniipie sen desintercsse, 

TRAVALX ACHEVKS. 

M. LArcbitecte en clu*fdonne avis quo les travaux suivaiits soul acbeves : 


1 XUMEROS 
[ d’ordre 
jdu budget. 

PESIGXATIOX. 

1 POUR 
comple 
du Com i to. 

POUR 
comple 
des AVakfs. 



L. E. 

L. E. 


TRWAtX ACHEVES. 




A. SUR LE BUDGET DE l8qq. 



2 

Mosqiiee el-Ghoiirl 

1 oo 

5o 

5 

Alosquee Kailbai aKafat e!~Kabcb 

1 uo 

Hoo 

7 1 

Alosquee Kailbai aii deserl 

9 Ho 

5 10 

8 

Alosqiiee Barkouk au desert | 

970 

Aon 

12 

Alosquee Kanhai Emir Akhor 

1 oH 

3 

15 

Roubat Wakf Inal. 

i 20 

920 

18 

Alosquee Aslam el-Bahai 

5o 

i3o 


B. SUR LE BUDGET DE iqOO. 



1 

Alosquee du sultan el-tihouri 

Hq5 

63o 
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M’MKROS 
d’ordrc 
du biidg'et. 

PtSI(;\ATIO\. 

POUR 
compte 
du (Jomite. 

POUR 
rompte 
des Wakfs. 

2 

Mo!?quee Achraf Barsbai (village el-Kharika) 

l.E. 

1 3 o 

L. E. 

270 

3 

Mofjqude Kailbai Kai'a! el-Kabch 

— 

1 60 

4 

Mosquee Ivaitbai an dei?ert 

500 

1 r>o 

5 

Mosqiiee Barkouk (desert) 

too 

5 00 

() 

Mosquee Kidjmas 

— 

f 70 

7 

Mosquee Ailomoch el-]Nagacbi . . 

J 00 

r>o 

8 

Mosquee Soueidi (vieiix-Caire) 

— 

i 5 o 

9 

Mosquee Aslam el-Bahai 


500 

11 

' Tombeau el-t/haniianuoli 

1 oo 

— 

12 

Mosquee Tatar el-Heqarieb 

' 1 oo 

— 

13 

Teii-ei-MaouIaouieb 

— 

I '10 

- 

LES PETITS THWAUX St IVVXTS 

SLR LE BUDGET DE 1 |) 00 . 

Toiubeau du Mil tan Kalaoun 

,Maison Badaouau bev f 

-Mosquee Sagliri tliiardi (Alakassisj | 

Mosquee Mokbil el-Daoudi 

Ttunbeaii Gobar el-Mardani | 

3ocj 

70 



liC 1 T) iiovenibiv iqoo. 


Si[jnr ; jOirois, IIihrvt, (J\.s\>ov\. JIkh/. 







; h(jU BAT DU SULTAN INAL 
: AU CAIRE 

- 4 ^ 

} i ^ f (li'i . < oM5. 


OtUilfKM’.s. 


/ / H)l \\s. 








LE PORTAIL. 








MOSQUEE EL-AMEI A KOSo 
VUE DE FACE DU MINBAA DE MALIK EL-SALEH 



I’). \ 



MObOUEE EL-AMRI A KO^S 
LANCIENNE NICHE UE PRI^RE. 
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.:LCTrj\ .JjU A-f-J DU PLAN 


TOMBEAU DE LA 
SULTANE CHAGARAT EL-DORR 
AU CAIRE 

lkVlm)!. : 
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TOMBEAU DE LA SULTANE CHAGARAT LL-Uul-;U AU CAli-i 
r-'UPEnn:iJF:E: de la niche de pimffm: 





CONS 115. 





APPEiVDlCE Al' 17«' FA8C1CELE. 


SOMMAIliE : 

Pajjps . 


1. Hoiibal ilu sultan Inal an (]aire, rue el-Klioronlicli , pjrsriu n" |>o 

plan Grand bey (a\e(* deux planches ) joy 

2. Mos([uee el-Amri , dans le village do Kdss , province de Keneh ( aver 

tiois planches ) j lo 

o, Tombeau de la snltane Clia^^yarat el-Dorr an Gaii'e, l ue el-Xbaiifa, 

n" i6q dn plan ( avec (rois planches) u-? 

/i. Deir el-Hanal , dans renccinte de Kasr el-tiham'a , an Menx-Gaire 

(avec nne planche) 

0. Notes concernani les roiibats 
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APPENDICE AU 17«« FASCICULE 


PM\ 

M. MW HERZ BEY. 


1. ISOUBAT DL SULTAN [AAL JLjI ^ILJLJI 

(\oir]es pr.-verb, n"* 25 , 2b et 72 et les rapp. n"* 36 , 190, 202, 209 et 21O.) 

Le roubai du sultan Inal , qui figure dans les registres du Coniile sous 
le nom fflekieh^, servait a i’epoque ou il a ete classc d’asilo aux indigents. 
Ce nom de tekieh pas plus que sa destination neTeloignait de son affectation 
primitive, car, dapres el-Makrrzi les roubats servaient aux gens qui se 
vouaient a la piete et excluaient de leur vie tout confort et toute richesse. 

Les pensionnaires de ces couvents^-^ (ce nom convient egalement acette 
sorte d’edifice) portaient le nom d oLMourabet ou el-Mougahed, que les 
seigneurs musulmans du moyen age se plurent souvent a ajouter a la longue 
liste de leurs titres. 

El-Makrizi mentionne une douzaine de roubats; quelques-uns dans ce 
nombre etaient babites par des femmes. Seulement trois de ce grand nombre 
ont laisse quekjues traces et parmi ceux-ci celui du sultan Inal (ou plutot 
d’une femme de sa famille) a une grande valeur parce que seul il subsiste de 
nos jours dans un etat a peu pres parfait de conservation. 

Son plan est fort simple (pi. I, fig. 1): une cour semblable an sabn 
d’une mosquee et qui, a I’origine, viaii probablement couverte; a I’Est et a 
rOuest sc trouvent les liouans; dans le premier, aumur dufond, se creusc 
la niche de priere (pi. I). Autour de la cour et au-dessus du liouan Quest 
se groupent a divers cHages les cellules des mourabetouns aux(pielles on 

EY-AViUrtt, (id. Bonlaq, t. H, p. 627. 

M\x Vix Berchem, inscriptionum arabicnvum, r“ parlie, 3'”' fasc. 

rLc mot ribdt designe a Forigine une institution niilitaire, puis un convent de soufis 
analogue a Ja khanaqah'?. 

Nous donnons dans les notes joinfes a cet article ([uel([ues rejiscignerneiits sur les 
deux autres roubats el-Assar et el-Zeini ; on y trouvera aussi un exlrait dVI Makrlzi sui- 
te roubat el-BaghdadieIi,^ins(ilue pour les femmes. 
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accede par pla'>iears e^caliers. An preniit‘r t‘(afje du coO* Slid se Irouve nieiiie 
line salie alfectant dans de niodesles proportions la disposition bien connue 
des htah des Jiabitations pri\ ees, Aucune fenetre sur Text/n'icur. L’id<*e d’iso- 
lenient est poussee a un tel e\ces ([iie redidce ne pivseiite d'aiitre facade 
tjue son portail. Du reste cc n'est que par un long corridor en ligne lirisee 
que Ton arrive au cceur me me du convent. 

Les premiers travaux de consolidation furent fails par le (iomiteen Tan 
i88y (proc. verb, if iiG), et comportaient la reparation de rinterieiir du 
monument. 

La Section technique fut invitee en i8q() (voir le rapp. n® iqo) a 
s’occiiper une fois encore de IVdilice et ce fut pour d(*ci(ler sa consolidation 
complete. Cette derniere serie de travaux comprenait aiissl la reparation de 
la porle dVntree a laquelle fut rendu son aspect primitif (pi. II). 

Le Comite a fait oeuvre meritoire en demandant au Ministere des Travaux 
publics de modiller en sa favour ralignement etabli devant la portcce qui, 
une fois accorde, lui a permis de procihlera son (b‘gagement. 

On nc pent malheureiisement deblaver du cul-de-sac, dont le niveau 
est plus eleve que celui du sol du convent, ([ue la parties la plus rappro- 
chee de la porte; le reste de la ruelle appartenant au domaine juiblic nc 
pouvait encourir une si importante transformation. Quehpies marclies per- 
mettent actuel lenient I’acces du roubat dont le beau portail a etc ramene a 
son ancien niveau. 

A rintthaeurla maconnerie a ete reparee en tenant comple du caraclero 
de Tancien ouvrage. l.a succession des travaux executes a differentes epo- 
ques est (railleurs mar([uee sur le plan (*i-joint. En outre les dilferentes dales 
de leur execution out sculptees en divers endroits du monument 
1887, I Sql)). 

Une mention speciale doit thre faite de la restauration des inscriptions 
sculptees de Tedifice. fiettc restauration fait partie des travaux executes en 
lannee i8q(). Les pierres portant les sculptures (Aaient desagregees sur 
une etimdue considerable; de lout le texte sculpte sur les jambages du 
portail on ne put conserve!* (pi’une tres faiblc partie. 11 ne s’agissait d’ailleurs 
ici (pie d un texte koraniijue comme celui du mihvdh et non comme celui de la 
paroi du lon l du luHidn Est, dont il est loin d’avoir Timportance. Quant 
a ce(b*rnii‘r. ampiel saltacbeune valeur bislorique. malgre la grande vetuste 
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fles piorres sur loscjuelles ii hmt trace (pielqucs lottres nienacant do dispa- 
raitre purent otre do nouveau scidpli^es sur Tancienne trace; seulement les 
iettres dont Jes traces rhaient siiflisantes pour ne Jaisser suhsister aucun 
doute ont ote completeos. (belles trop effacees n’ont pas etc reproduites. 
(ionune los Iettres ojubrassent la liauleur do deux assises, il s’est trouvo 
parfois (pi’iine let (re desa^jregee dans sa partie inf(n‘ieure ou siiperieure 
subsislait en parfait <*tat dansiautre partie. H a cte alors perniis derecons- 
tiiuer la forme ancienne avec la plus scrupuieuse exactitude. 

\ous donnons ci-apres i’inscription telle ([u’elle se troiu e apres sa restau- 
ration partielie cn soulignant d'une ligne pointilleeles Iettres dont la moitie 
superieure a cHe refaite et d’une ligne intcrrompne cellos quifurent sculptees 
de nouveau sur Tassise inbnneure. Les Iettres entierenient refaites sont sou- 
lignees d’une ligne pleine. 

. . . . . .Jt <XA Lio 

,y£. 

r-A ordonne la construction dc ce convent beni la noble, le sublime voile, 

le rideau inabordable (de) noire seigneur, le sultan regnant, 

el-Malik el-Achraf Aboul Aasr Inal: gloii'e le defunt.^ 

On apprend par cette inscription cpie le roubat a etc fonde par une dame, 
parente du sultan 

Mes recherches pourrohtention dela wakfieh, qui aurait pu nous renseigner exac- 
temenl sur lefondateur, sontrestees malheureusenient infructueuses jusqu’a ce jour. 

M. van Berchem (dorp, cite, p. /to8, n“ 980) ne disposant pas des moyens lui per- 
meltant d'approcher de I'inscription , ne pouvait en lire que les cinq pi’cmiers mots et 
le rnot (el-sultan). Aous ne partageons pas Fopinion de M. van Bei-cliem d'apres 

laqiielle ce monument cst pluldt du \i\' que du \v” siecle. l.e fait que ses deu\ liouAns 
sont voutes ct non j>lafonnes ne prouve rien. Les madrassalis du \tv' siecle edaient indif- 
feremment voutees ou plafonnees. On pent merne dire qii'au m\' siMe les madrassahs 
plafonnees sont plus nornbreuses quecelies voutees et que ces dernieres sont meme tres 
rares. La raison pour laquelle les deux liouans du roubat Inal sont voutes serai I plutot 
d’ordre pratique, les voutes offrant plus de resistance lorsque la partie superieure de 
1 edifice comprend des pieces d'babitation. 

Quant au style ou a Fexeculion de la porte, scale partie pouvant permettre une 
appreciation plus formelle, aucune. particularite ne senible de nature a le soustraire a 
son classement parnii les reuvres dri \v' siecle. 
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Les portes do ia rour ont /Oo aussi n^paroes ainsi quo los lorrassos. Los 
derniers travaux etaient a peino execut<‘s, lorsque I’Administration gonerale 
des Wakfs a fait connaftre au Comilo (rapp. n'’ 2()4) qua partir de re 
moment le ^atf Inai ne dependait plus de TAdministration g(*neraie des 
Wakfs mais bien de la nazrali legale du wakf Inal et qu’il y avail lieu de 
lui consigner le roubat et le tombeau du sultan Inal relevant tons deux de 
ce wakf. 

Le Comitf‘ donna suite a celte demande, mais non sans avoir, au prealable 
obtenu Tengagement formel de la part de la nouvelle direc trice de veiller 
au maintien des monuments confies a sa garde. 

MOSQLEE EL-AMai ^ 

(Aoir les pr.-verb. n"* 4 i, 4 G, 6 o, 73, 7 4 et 97 
et les rapports n"* io 3 , t 63 , 200, 200 et 2 05 .) 

Cette mosquec n'a ete d^abord connue qu’en raison de son beau minbar 
qui merite cn effet tout Imteret que le Comite lui temoigne (pi. Ill et IV]. 

Ce minbar est tout en bois en travail d’assemblage avec panneaux ornes 
de sculptures de dessins tres varies el d’une rare linesse. Contrairement a 
ce que dit M. Ibrahim Nadim dans son court rapport adressfi au Comiteen 
iqoo 0^: il ne presente pas d’incrustations. 

L’inscriplion sculptee sur une plaque en bois au~dessus de la porle est 
la suivanle ; 

* liX^ 

. .11 

* ^ ^LaJI (jtkkti 

*»L35 ^U«^l <jLf^ iijJI oU»K 

J>W ^ 

XkMi X>J4X5 X>litJ 

A ordonne la conslruelion de cette chaire J>enie et sacre'e, noire maltre el seigneur 
\ oir le rapport n" i o 3 de la Deiixierne rominission. 
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rimain al-Fa'iz bi-nasr Allah, JVinir ties rroyanls, quo les bthietliclioiis trAilah soiont 
siir lui, sur ses ancetres pnrs et siir ses (loscendants altendus. Par la main deson ser- 
viteur et de son ami, I’auguste Seigneur Al-Malik as-Salih, le defenseiir des imams et 
le chef du peuple (?) rernirdcs armees, le glaive de rislam,le secours ties cre'atiires, le 
protecteur des juges musiilrnanset le directeur des missioiinaires des cro\ ants, qu^Vllah 
soutienne par lui la religion cl qu’il prolonge son existence pour le plus grand profit de 
Pern ir des cioyaiils, ([u'il fasse aimer sa puissance et qu’il tdeve sa parole! En 
Pannee 55 o (ij5o ) 

(iette inscription nous apprend ([uo minbar a (Ue dlevc par ordre dc 
Alalik ei-Saleh cn Pan 55o. El-Malik el-Sak*li n est autre (jue Talayeli Aboii 
Rezik, qui gouvernait la province do Minieh, a I’epoque de latjuelle dale 
le minbar et quune revolution, on venait dc nieltre a niorl le klialife fati- 
mite el-Zafer bimr Allah, placa a la lete du gouvernement^'k 

La regnedes P^alimites touchait alors a sa lin et leur puissance etait si 
pen redoutal)le ([ue les vizirs s’octroyaient libreimuit le litre de roi^^l 

Le minbar nest plus complel, c’est-a-diro tel (ju’il a <*t(‘ eleve il y a 
bait siecles et demi; il est aise de reconnaitre sur les deux photographies 
les adjonctions biites a diverses epoques; telles la balustrade, les portes et 
les premieres marches. 

Mais d’autres details interessants se trouvent dans celte mosquee: les 
platres de son ancien mihrab (^pL V), bien que moins anciens quele minbar, 
une autre inscription sur marbre mentionnee dans le court rapport de 
AL Richmond (rapport n° 3 5 5 ) , la recommandent a une etude approfondie 
L’occasion sen presentera, nous Pesperons, lorsque le Comite entre- 
prendra la reparation du minbar, comme cola a cUe decide dans une de ses 
dernieres schmces. Nous tenions en attendant a pr(‘sen(<n' quehpies documents 
concernant celte mosquee et gardes depiiisplusieurs ann<Vs dans les archives 
du Comite. 

J’adresse ici nics rcmerciements a M. Mn\ van Hcrchem pour cetle ti’aduclion due 
a son obligeance. 

Il y a lieu de rappeler que le Caij-e doit a ce pcrsoiinage un de ses plus pre'cieux 
monuments : la mosquee qui porte son noin fnt erige'e par liu en (1 160) et est 
sitiiee a I'exte'rieur de Hab Zoueilah. 

Voir a ce sujet la note a la p. Sao, Hisfoire et descnption de la Qtadelle du Cam 
{Memoires de laMismn nrcheologique fraacaisey t. IV'"*'. V"" fasc. )par M. P. Casanova. 

La niche de priere represent^V par la pi. \ se tj-oiive h roucsl du minbar, a cot<* 
diiqnei on >oil une autre kiblali enlierement nmdorne. 


l\, LE TOMBEVU DE LA SI LTANE ClIAf.ARVT EL-I)ORR Xo 

(Voir io pr.-vcrb. ii'* 97 et los rapp, ir* -loO et 

L’liistoire do Chagarat oi-Dorr’^\ celto psrlave (jul sVlcve juscju’au Irone 
et meurt miserablement victime d\ino vengeanre esl trop singuHere pour 
ne pas etre relatee en queiques mots^-'. 

Chagarat el-Dorr (arhre de perles), lurcpie de naissance, avait ete 
achetee par le khalife ei-Mostansei’ qiii ia donna pour epoiiso an sultan 
avoubite EI-Meiik el-SMeh jNegm el-Dyn. A en eroire les bistoriens elie 
aurait maintes fois donne preuve d un profond esprit polilique a son royal 
epOLix. Elle Ta d’ailleurs hautement demon t re a la mort de Saleh , sur venue 
en — La guerre entre b^s Egyptiens et les Croises se poursuivait a 

ce moment, acharnee, entre Damiette et Mansourah ; Chagarat el-Dorr sut 
cacber le funeste evenement jusqu’a ce que son fils (d’apres quelques-uns 
son neveu) fut arrive de Syrie pour rerueillir rberitage du sultan defun t. 
Mais el-Melik el-Moazzam Toiiran-Chah ne sut pas s’assurer les sympathies 
des puissants emirs, dont ([ueiques-uns furent mis a mort sur son ordre. 

A la suite d’une revolte il fut impitoyablement massacre le A mai i9.bo 
a Fareskour ou il avait reuni les plus hauts dignitaires pour des fetes 
donnfe a rocrasion dune recente victoire remportee sur les Croises. 

Chagarat el-Dorr sattendait, malgre la situation troiiblee, a reprendre 
le pouvoir apres la mort de Touran-Chah, dont Tingratitude a son egard 
Fempecha de deplorer ia perte. t Elle sut employer a propos des influences 
diverses et elle fut declaree reine d’Egypte par une decision qui n’avait pas 
d antecedents dans les dynasties musulmanes precedentes, et dontlexemple 
unique ne fut suivi a aucune des epoques qui lui succederent 

Mais le regne de Chagarat el-Dorr ne fut pas de longue duree. Sur le 
refus du Khalife el-Mostanser de lui acc order le diplome d’investiture et en 
presence de Tattitude menarante des musulmans, elle ceda le pouvoir au 
plus puissant des emirs egyptiens Ezz el-Dvn Ybek qu’elle s’etait attache 

Ibn Kliaidoiin et Ibii Doukmak ecrivenl Chagar el-Dorr. 

Voir pour ces notes El-MakrizI . Khitat, tome II, p. et J. J. Marcel, Egtjpte 
moderney p. i 53 et suivantes. 

Le Bulletin de Vlmtifut egijptien^ annee 1888, rontieiit nne ♦Hiide detailloe siir 
Ehagarat el-Dorr, par M. A. de Merioner. 



ot a qui, disait-on . (l('s lions inllmos runissaiVnt nania* avani la inoW do 
McdiL eI-S^\leli. 

Le manage (F'iLek avoo Cliagarat oi-Don\ contracto pour favorisor la 
fusion do lours partis, no nnissil pas a rainier les ospnts. 

L(*s partisans d(‘ la inaison Ayouliite roussiront a assoc ier a Exz el-Dyn 
VJiok un jeuno rojeton de la famille do Saloli el-Dyn. Mais il reussit a s’en 
debarrassor peu do temps apres, lorsquo, a la suite dune guerre cn Syrie 
il revint vaimpiour en Egypto. Le joune prince detrdiio mourut liientdl en 
prison. ^ 

frSeul sultan sur le trone, sans egal an pres(‘nt, sans rival a rcdouter a 
ravenir, Ybek no regriait pourtant pas par lui-meme; il avait trouve un 
maJtre dans la femme quil avait ('poust^. Cliagarat ol-Dorr lui intimait ses 
volontes et Ybek n’osait lour resistor Ainsi Cliagarat oLDorr touto doposee 
qu’eile (Hait regnait encore roellemont, ot aver plus do dospotismo, sous 
le nom de son successeiir devonu son opouv, 

(]ette domination lui devint intolerable et il lonta do s’on affrancliir. .Mais 
il eprouva que so soustraire aux piegos caches (rune femme est plus difli- 
cile (pie combattre en face les bommes. Cliagarat ol-Dorr dt^laissee, ayant 
( 3 t(i informee quo son opouv so preparait a lui donnor une rivaie en la per- 
sonnedune princesse, samort fut aussitot decroteo. Ybek fut cUranglci dans 
le bain du harem par les ounuquos d(^ la roino cn i ‘lay. 

Le vengeance ne se fit pas attendre. Les (5mirs ayant proclame sultan 
Nour el-Dvn Ali, fils qu’ Ybek avait on d’linc de sos concubines, or Le pre- 
mier acte du jeiine roi d’Egypto fut de fairo saisir la meurtiere de son pore 
et de la livror a Fodalisque dont il avait lui-im*me roru le jour; ceile-ci 
abandonna la prisonniore a la barbaric de ses femmes qui lui lironl subir 
un supplier nouveau. Elios rassommerent a coups (b* lours ebaussures de 
hois appellees yo/xp/i espoco degaloclies ou sandales que portent les femmes 
dans rinterieur du harem. Son cadavrejete nu dans les fosses de la citadelle, 
fut a denii diVore par les cliieiis, puis depose dans une tombe presde celle 
de Sitleh NefisselC^^^. 

Ibn Ij as dans son B/nh el-Zoahonrj tome I, p. (ji?, (lit que lorsque la 
mallieureuse Cliagarat el-Dorr succondia dans les tortures on la prit par 

Marcel, p. ifio. 

s 



los pied^ pour la jrlor dii liaiil des nuirailles dans la loss^' ot (prell<‘ n avail 
alors (pTini soul \a‘l<‘iii(‘nl iinini do rordons ri(‘hoinont ornes, (pii iiiifurent 
plus tai’d arrarl]»‘s par des rodeurs avides de hut in. (Test seulement ie 
Iroisienie jour qu olio lut eiiiporleo et deposee dans -soi) lomheau fjfdsp iroure 
flans le romnagc de Saf/edah ,^efissah pees de la t unison des liltalifes. 

Le tomheau lei qu’il se presente aujourtriiui con^iste en une sallecarree 
(pi. VI j surmonl(k* d un dome (pii a le ;jallje des plus aneieniK’s coupoles 
qui nous roiinaissons en K[];yp(c. 

On passe, pour y arri\(‘j\ par une polite nios(pH'*e /‘ri^p'o depuis (*nviron 
un ([uart de siorlo^^ . 

La porte de romniuniralion entre la mos([u/*e el la salle du londicau est 
placee dans le mur Vord vers Tangle Ouest. 

En faisant la comparaison de relte chapelle aver les inonumenls dedispo- 
silions semblables on arrive a rondure (jue retie porte doit avoir deperceo 
apres coup et (pie la porte primitixe devait se trouver dans une des niches 
plates (pi. VII) qui (b^corent irois des murs; la quatrieme paroi, cello 
tournee vers la Mecque, ronlienl la niche de prien.*, plus profondenient 
creiisijc (pi. \ HI). 

loutes res nicltcs roinporlent un riche niolif de napiille arahe dans la- 
quelle de lines arabesques indees aux let Ires dune inscription constituent 
1 ornementation (ielle du mihrab est encore plus arcentuee et le quart 
de sphere (pii la rouvre merite uni.' attention speciale en raison de sa belle 
mosaique en petils cubes de verre dore\ rouge et bleu, vraie mosai’que 
byzanline. 

All pacha Mouharek dans beskhitnt el-irucdideh , t. IJ, p. tii dif dr cette mosqiier 
quelle ful erigee eii (^^77) le cheikh Marzouk rl-Farrach (frrre dugardien 
actuel). Lo mrme auteur dit plus loin, 1. \ , p. 3 *^, qu’elle tut ronstruite en i (1873) 
par SaidSoliman Lissa. Nos informations justifient la premiere version. 

AH pacha mentionne a celle occasion une inscripliou en platrc avec la date Soq 
1 10 ) (pii existail sur le minarid dc rancieimeniosqaec. Malheureuseinent ce minaret 
n existe plus; il a ete deniolia IVpoipiede la reconstruction de la mosquee. Lne maison- 
nette occupe aujourd hui sa place. 

Les inscriptions tirees du koran dans les niches sont les suivantes: Sur ie mihrab, 
le chap. /18, verset 1 a sur la niche Ouest le chap. 16, versets 198 et le chap. 33 , 
xerset 56 ; sur la niche Sud le chap, q, verset i 3 o et sur la niche Nord, fort endom- 
niagee, un fragment du verset :?55 du deiixirme cliapitre du koran. 



MallienrousemojU son Mat do jadis ot la ]ign(‘ do son ornomenlalion so 
dissirauienl de nos jours sous unc* opaisso rouclie depeinlure a I'Jiuile. Le 
nellovaffe d’uno petite partie a drnnontro, (pie cVstle plus inleressant parnii 
tons ies ouvrages semblables, d’ailleurs tres-rares en Egyple^^'. 

La transition du raiT(3 a la base de la coupole est forniee par deuv rangs 
de stalactites (^ou plutijt de petites niches) en briijues nappies, employees 
comme d'ailleurs pour reditice entier, Les fen(*tres placees a la hauteur des 
stalactites, sont murees sans exception. Aujourd’hui h*peu de lumiere (pii 
erlaire Imterieur penetre par les i’enetres pen transparentes de la coupole 
et par les deux ouvertures donnant sur la inos([uee. 

Un examen attentif des petites niches des pendenlifs, nous laisse aper- 
cevoir sous le badigeon des traces d’line ornenieiitalion de bon gout; il 
semble meme (pie Ton poiirrait y I’econnailre un h‘ger relief. 

La frise (]ui porte rinscription (on piutot les inscriptions car il y (in a 
deux superpostk‘s) et dont fait mention le Vrapp. se troinea t ni. c. 
du sol ((( des planches Vll et Mil). L'uneest sculptee sur de fortes planches 
en hois hien scelitvs dans ies murssur le portour intihaeurde la salle; (die 
lie parait aujourd’liui (jiden de certains endroits, elanl com erte par un autre 
lexte en caraetd^res ^ naskhi manilouk modeles en stuc selon ies principes 
(pii caractcTisent la bonne epoque 

Une autre frise egalement en hois est placee au^dessous des stalactites 
(^h des memes planches). Elle porte une inscription assez sominairement 
traceeen couleur blanche qui ne cache pourtant pas comphkenient Tinscrip- 
tion ancienne dont elle laisse entrevoir (;a et la quehpies lettres noircies, 

En deliors (le cot cxemple nous n avons consiat<‘ I'ranploi de la jnosa'iqiie Inzan- 
tine en Kg\[)fe qu a Ireis antres endroits ; dans la mosepue Aliriiod ihn Touloun, dans 
les mosipK^es el-Tabarsieh et \kt)oghaieh (xn* sitVIe) (pii loiil parlic de la grande 
Universite (fEI Azhar. bes luosaKpuxs y omen t ton jourb Ies rnihrabs. 

Lne expression enq>loy(*e pai‘ M. Max van Bcrchcrn el qui dt'^igne bien IWritnre 
monumentale du rnoyen-M'- 

Bien qu’interrompu cn plusieurs endroits. i! est facile d (‘tablii’ quele texte est tire 
du ‘i"'*cliap., coinniencement du 955'”'’ et tin du 981 )’'*'’ versets du koran: en plus il 
ronlienl des louanges du prophete. 

Le lexte de rinscription superposi^'e a (d«‘ publb* par M, van Berchema la p, 1 1 1 sous 
le n" 70 de son Loc/>w.s inscr. arab. (preni. [lartic. fasc. (buixienie). 

II relate los litre'; de la sultaiie ('t e^l jug<‘ par lui la i-opie d'un anci(‘n lexte. 

iS. 


ai]r<‘mentees (le feuillngo^ ot qui |)ouvai(iil bicn apparlonir an (o\lo ori'pjiaL 
Malheureusment aiicune des noinhreiises inscriptions (pin nous venous 
tie menlionner ne nous renseit^ne siir 1 a^qe do ledifice on sur le noni do son 
fondaleur. 0 (‘ plus il v a contradiction entre Tliistoire et la tradition. D’apres 
ce que nous avons dit plus haut Cliaqarat el-I)orr fut enf('nvc dans ie 
tombeau quVlle avail lait (udqer dc^ son vivant, d’ou Ton pourrait conclure 
(pie ses restes occiipent Ic caveau sinon nniipie au inoiiis plus important, 
cVst-a-dir(‘ celui place dans 1(* mili(*u de la chapelb*. (ien'est pourtant qu’un 
sarcopliaqe de tres paiivre apparence reb*qnie dans la niche l}ris(*e ([uc Ton 
design(M*ommo destine a couvrirla loinbe de la sultane. Le qn*and ^ tahout 
placeaumiiieudc la salle estattribue a un membre de la lainilleAbbasside^^L 
Cc tabout (^sarcopbage) contient, sur une cbarpeiiU* (Lun niauvais travail, 
di\ planches elroites en liois de sapin avec inscription en relief. Les lettres 
naskh decelte inscription rappellent, (‘onune caraclere et dimensions, celles 
du tabout de Saleh Aegin el-Dyn, (dant pourtant d une ex^HUition plut(*>t 
mediocre. Les di\ pianclu‘s a inscription ne suivant aucun ordrc cUahli, nous 

avons joint le diag^ramme ci-pres, 
pour expliquer leur disposition. 

Le texle koraniipie se Irouvant sur 
les planches suivantes : j , 3 et 3 — 
chap, n , verse ts 5 IJ et 5 7 (fragment) 

^ et .) — chap. 3(), vers. (frag.), 
b — chap. 7 , verset 33 (frag.). 7 — 
chap. 7 , versets 34 et 53 sur les 
planches 8 . q et 10 on lit les vers suivant, nous les transcrivons avec les 
fautes du i(‘\te : 

00!^ lil (J^ 

M. van Bendiein pense ( a Tendroit cite )qiip ce fut un Klialife Mohanied inort en 
H08 ( i 4 o 3 ) on un autre inort en tVio Le cai’actere de cet insciiption ainsi que 

•^a ciMUposition . en ap}dM|U(Vsur brn> dtaieni en usage a cliacnne de(*es deux epoipies. 




117 


OJi I toi (jiii csl Jelioiil |)iv> <lt* iudu loniboaii, iir pasrlp Tunn 

IlitT j’<'lais conitiK* loi, tlcniaiii In ^era (‘omnie nioi. 

()uel bon lieu r(‘[)Os pour celiii <jni a iail le bk‘n! 

(kr C(*ii\ (pii onl ronnaiico on Dieu el qui onl altoint, on .sV*lo\anl. I<‘ supreme 
coux-Ia soil! los g*ons do el do conliancc eii Diou. 

(Jiiel bon lieu do repos pouj' oelui qui a fail le bien ! 

Ouoj fiidil en soil ol ])ien qu’ancuii docmnenl doi*it lu^ vion/io a noire nid(^ 
pour etablir I'age cicredi/it'o, sa disposition et le caraclere dela ronstruolio/i 
nous permettenl an moins de le rlasser. En effel, on peul allirnier (pie (‘e 
monument appartient a Tepoque a laquelle ful (•rifje le loin beau da sultan 
Saleh premier (^p oil \ de (dnqjarat el-Dorr (i ), sitiie dans la rue cd- 
jNahassyn. Quant a son orneinentation en slue elle rappelle 1(‘S (juelqnes 
fragmcnls d’un Iravail scmblable, eideves a la mostpiee du sullan el-kani(‘l 
(i ‘?yb)et qui lipnrent aujonrd'lnii dans les collertions du Musec arabe. * 
L’ediliee esi doin' bien un pi'odnil d(3 lVp()([ne avoubile. 

(iela pro u\ era it done ((nil s’agit bien ici du tom beau (pie (dianarat el- 
J)orra fait constriiire a son inlention, commerobserve aussi ,M. van Berclieni, 
(pii li\c la date de son (^reolion vers G^iS (i!?3o). II est possible qm* les 
premmres inscriptions des deux tiraz nous reserv(*nt daulres preuves. 

En iksumant et en analysant les cbanipnnenls et transformations (pie 
nous avons constate's dans le tombeau on ne saurait s’empi^cber de vouloir 
en rcclicrclicr les causes dans les fails bistori({ues (pii se raltacbenf a la vie 
de la sultane Clia;jarat el-l)orr. Ainsi nous savonsipie c(‘lte sultane lit (d(‘V(T 
an moment de sa loufe puissance nn somplueux (idifn e on ses restes (bnaient 
('*tre nuifermes, et qnVi la suite (rune serie de lrafp’(pi(‘s (k (Elements elle 
mourut viclime (rune veiqjeance et son cadavre ne recul aucun des liomuMirs 
(Ins a son raiqj. Dom* (dunl (*omme nous snpposons (ui juvsimcedu tomixum 
de Ebagaral (d-l)orr nous Irouverions dans la baiiie (pii fnt vonib^a sa me> 
moire lexplicalion des (bbfrada lions doni les parli(‘s orn(mientab‘s du mo- 
nument portent la trace : les leltres peintes de rinscriplion supm-ieure sont 
masqiuks par un liideux barbouilbqfe, celb's sculp[<ks dans le bois, inlention- 
nellementcoupcks; les plirases par lesipiellesla protection du cielest implonie 
siir elle et qui proclament sa puissance soul particulierement (let(?riorees. 

II est done assez vi*aisemblable que le corps de la nialheuretise sultane 
ail tHe simplenienl reb'*qin'’ a cole d un mur (b* la salb‘; s(‘s partisans <*u\- 
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iiu'nios. sans doule ^“ii pi<nnL* declieancr , n osanl r<TJani(‘r jiOiH’cJlr la place 
cpiVlle s’etait destiin'e de son vivanl. 

Les tilres quo ion reieve siirlafrise siiptd’iouro, ei prol)al?lemo{it retraces 
d apres i'ancien texte presque efface a une date ulteriear(\ peiivent fournir 
une donnee noii\ elle : iiiie main pieuse avait accompli celte besogne comme 
(ribut a la memoirc de (diagarat el-Dorr et cela a un moment on sansdoutc 
des represailles nVHaient plus a craindre. C est peut-cHre en i 4o5 ou 1 538 
lorsquelon decida denterrer le khaiife Abbasside dans ie caveau inoccupe 
de la sultane que ion songea a rappeler par ([indques mots la destination 
premiere du monument. 

Pour rinscription en bois sculpte qui forme ])ordure sur le pourtour de 
la saile, Tunique transformation possible etait celie (pii Int adoptee: la su- 
perposition des carac teres en slue masquant I’ancie/i ouvrage. 

Esperons que les travaux que le Comite enlreprendra dans le monument 
et qui auront pour but de faire disparailre loute inutile adjonction nous 
permettront de degager les doimees historiques dont , en Tetat actucl, on ne 
pent que vaguement soupconner Texistence. 

DEin EL-BAXAT 

( \ oir le [)roc.-verl). n" loo et les rapp. n" lU? i el ^70.) 

Le Deir el-Banat se trouve dans la par lie Nord-Ouest de IVnceinte de 
Kasr el-(diam5i ; il est limite aii Sud-Est par la ruello Mar-Guirguis, qui 
tire son noni de la chapelle du Deir; ses autres cotes confinentprincipa- 
lement a des proprietes de la Communaute grecque. 

* Les donnees historiques sur ce deir sont tres restreintes. Abou SMeh Par- 
menien n’en dit rien; e’est dans oLMakrizf que nous lisons quelques lignes 
a la page 5io (tome II); il dit : ^Le Deir el-Banat an Kasr eLCham’a est 
connu sous le nom de Bougorg ^^'. Il etait avant Tislam un nilonietre ou on 
en voit des t races jusquVi ces jours... 

Mais le deir d aujourd’hui n’a certainement queremplacement decommun 
avec le deir mentionne par el-Makrizi. Les fouilles dernierenient executees 
dans son voisinage out mis a jour des grands blocs de pierre qui se trouvent 

Ibn Doukniak nous doiine fe:^plkabon pour cette denomination Bougorg 
II mentionne a la p. 108 ( t. If ) ce merne deir sous Je nom de Abi Gorg ce qui 

doit etre une allusion iivSt, Georges a qui la chapelle du deiresl dediee jusqu a nos jours. 
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jusqua li metres de profondeur au-dessous da sol du deir. Peul-elresont-ils 
contemporains de i’anciciine oonstrurtioii. Aussi faut-il en Tabstaice de 
donnees hisloriques sur le deir actuel recherchor les reiiseignements dans 
i’edlfice lui-meme el nous rontenler de ee ([ue peuvent fournir ses details 
arcliitecturauv. 

Le deir, si on peut toutefois donner a cede disposition une telle desi- 
ffnation, tel qu’il se presente aujoard’hni eonsisle en une grande salleoblon- 
gue qui se sabdivise en dorka’ah (piece centrale) et llouan Est. A TEst de 
la dorka’ali il y a une salie sur plan rectangulaiiv*. formant la chapeile 
dediee a St. -Georges, devant laquelle sont places les grands ba Hants an- 
ciens mentionnes dans le rapport. Aulour de c(‘s pieces principales il 
y a des petites cliambres de moindre importama* ; celles an Sad sont inac- 
cessibles, un haul soubasseniejit en bois barrant leurs porles. Pourtant cede 
disposition primitive a <de change par I'etabli^sement d uinUage a mi-bauteur 
du liouan, ou i’on arrive par un es(*alier construil pour ce but. On accede 
de la plaleforme auisi cnM‘e au\ ('elluies des soMirs rangees (b*^ deux cotes 
de la dorka’ab et desservic's par deux galerie^. 

Liouan. (‘bapelle et dorka'ab sont plafonnes tm bois, mais seulement les 
deux premiers out des couvm'tures anciennes; celle de la chapeile est fort 
endommagee, Aous relevons parmi les orneinents en slue de la voussuredu 
liouan des figures d oiseaux tres bien niodelees. Sur la vo assure de la clia- 
pelle deux rangees d ’inscriptions, a texle tire de levangile; la superieure en 
lettres coufiques , rinfenneure en nasA:hi mamlouk. 

En considerant toutes les constatations enumertTs, on est portea croire 
que cet edifice, a I’origine une ka’a, a el(‘ transforme en deir dans le xr\"’'‘ 
ou x^" siecle (peut-<^tro pen api^‘'S {a foiidation de Tf^dilice 

11 necontient en tout ca^ rien de rancien deir nientionm* par ef-Makrrzi, 
sinon les vantaux a sculpture archaique du sancluaire. 

Peut-etre les travail \ de reparation projetes dansl’edifico nous renseigne- 
ront-ils mieux. 
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\OTES COXCERWVT LES ROUBVTS. 

( Voir jung-e 107 ) 

HOUHAT EL-ASSAR Lbj 

Un passable rle Gabarti '^ (vob IV, p. f|(), adit, arabej relate qu’en 19 3 4 
(i 8 o()) Mohamed All pacha avait charge ie Khaouaga Alahmoud Hassan 
Imragari hacha ( b-h j do la construction dii chateau ot de la inosquee 

([ui est conniie sous ie nom do Atar ol-Aehi. Jo visitai, on compagnie de 
Youssof oflF. Ahmed, cette mos([uoe qui existe encore aujourd’liui ot setrouve 
au Sud du Vieux-Caire sur lo Ail, \ ue du cote du llouvo, avec ses murs a 
moitie riiinos entrc lesquels surgissont quehpies arhros, olle prosente un 
fort joli tableau. Une construction assez importanlo cdovooa la ])ase del’edi- 
fice ie garantit dos atteintes des oau\ qui le haignent a sa base. 

Parnii les rouhats quo mentionne eGMakrfzi il s en troin e un qidil appelle 
du memo nom de Assdr jbit! et qiVil place dans Ic voisinage du Birket 
el-Hahech (le souvenir de cot (Hang no suhsisteplus chez le people Mais 
d apres nos rechorches il d(n ait se trouver dans I’endroit ou sVdcve la 
mos(jU(ie ol-^ssar. 

Un oxamen do la relation existant outre lo rouhat et le Gama el-Assar ou 
Atar s’imposait done tout naturelloment. 

El-Makrizi dit quo cc famoux couvent a cHe olovi; par Temir ol-Saleh T% 
el-Dyn ^lohamed ihn el-Sahoh (G/lo-yoy = i^yi-jSoy) ot complt^le 
parson ills. Le rouhat a tiro son nom (assar vent dire traces ou reliques) 
et sa renomm(‘C d’un morceau de hois ct do fer, que I’on disait avoir appar- 
tenu au prophete et que TAg el-Dyn avait achet (5 pour Go 000 dirhems 
argent des Beni Ibrahim de Vamho, qui les avaient eus de pore en fils. 

Ce rouhat a cHe i’ohjet des soins des sultans (iha’ahan ot Barkouk; ce 
dernier a legu (5 des terrains pour la construction d’une digue dans le voisi- 
nage du rouhat. Enfin oI-.Makrizi mentionne uno hihliothoque qui en fut 
une dopondan(‘o. 

Cp passage me fut signalepar loussefeff. Ahmed, calJigraplie (‘t dessinalcur au 
hiicenn du C()mi(»L guise pn'te volonliers pour in aider dans iiies rechorches. 

■' Ihn Doukrnak dit a |)ropos de cede inos(piw ( t. IV, p. i33 ), qifcllese trouvedaos 
h* \oisina<{e du jai'dln cl~Ma'arhok. 11 compJele sa noti(*e(‘n (Muunch’ant les ohjels 

l«>nnanl tc" ipligiu's. 
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Ce que ion apercoit lout dabord de la mosquee Atar el-Nebi, en y 
approcliant da cotede la fjrande route, est unportiquea deux etages tourne 
vers le Aord-Est. Les colonnes de la galerie du rez-de-cliaussee sont sans 
doute deprovenances diverses, car ellcs presentent dcs /jalbes tres-difr( 5 renls. 
La maconnerie el siirtoiit les arcs en segment se revelent de construction 
moderne. 

Le portique precedait lentree principale de la mosquee. Aujourdliui 
cette entree est muree; la nouvelle entree se trouve au Sud-Est dans une 
ruelle on s’alignent cjuelques maisonnettes de pauvre apparence. 

En entrant dans la com* et dans la mosquee, nous avons constate que 
lediflce entier est de date recente ce qui est d’ailleurs prouve paries quelques 
marbres avec inscription en caraf*teres souious dates de i 077 (1 

L’interieur de redifice n’olFre pas davantage; ses murs en pierres de 
taiile sont converts d’une mauvaist* peinlure iniilanl les carreaux de faience, 
que nous retrouvions (»nsuite reellement sur les parois de la petite salle de 
tombeau recouverte (run dome. Sur les futs octogonaux de deuxdes colonnes 
de la mos([ue(^ (ellcen a qiiatre) on apercoit aisement des sculptures. Cesont 
des lettres en caracteres naskbi mamlouk tres bautes el tres serrees qui s’e- 
tendent sur trois faces de cliacune. La lecture en est facile; sur la premiere 
colonne : 

A or( tonne le reiiou vet lenient rle ce lien beni. 

dlUi ylLJLJI UV 

Aoire seigneur le roi. 

A cette b‘ctui’e nous eprouvioiis une double {b'cpetion : (rabord en pre- 
sence de la seule (b'signation de (lieu) qui est trop gejuJrale pour 
pouvoir designer un roubat et puis en constalant que rinscription est tron- 
([uee a Tondroit ou sc place ordinairement le noni du sultan, et peut-etre 
la date. 

Ali pacha Alouharek en parlant (^t. MIL p. 8:i ) dans Khiint el-Guedidah du 
village Atar el-Aehi tlonne line <lescription de la inos<fJuV actuelle. 11 dit avoir Judans 
foinrage SU&y (fiie le vizir Ibrahiiu pacha, gouvernonr d Kgypte en 1077 a 

n*conslruit cette mosipiee Taagraiidie et 1 a garautie centre le*. eaiix du Ail par des coie 

structions, i‘te. 



La sallo cle tonil)eau mt*mo n’oflVail rieii de reinarijuaJde en (lt‘liors do 
ses faiences blanches el bleuc^s iniporlees de Timpiie. 

Des reiiqiics qui evistaient encore au lenq:)s (Fel-Makrizi , il nV avail pas 
meme le souvenir chez ie gardien. Une plaque en granit a\ec unc cavite 
dont la forme offre quelque ressemhlance avec I'emprcinte (run pied, peut 
seule (}tre invoqu( 3 e aujourd’hui pour justiller la designation de lendroiL 
Notre visite ne devait pas pourtant etre infruclueuse. En me rappelant 
la bibliotlieque mentionnt^e par el-Makrizi, j’ai demande si la mos([uee ne 
possedait pas des livres, Le gardien nous en ayant montri^, quelle ne fut 
notre surprise en lisant sur le premier volume pins sur chacun des anciens 
gouz’ une dedicace precieuse en ce sens quelle designe le lieu : ^roubat 
el-Assar??. Nous avons compte vingt-deu\ anciens gouz’ ecrits d une belle 
calligraphic avec quelques enluminures. Les gardt^s des reliures sembienl 
('*tre plus anciennes que les parties exlmeures des couviTtures. Voici la copie 
cxacte de la dedicace relevee sur le 1 1'”'" volume (le te\le sur les autres vo- 
lumes est identique ou a peu pres) : 


— 

aLo AiLy-c^i AaIc Ailw aMI Ajb^^^! 

.A*^l ^ 

pLoU JL& 

L?I^U viUj jXo ^. .x ry^ 

.A>LcU’(jJU**^^ CX«# pic jyyyolil ^ Ay-jLiJLft 

aji oiiiyi 

viJJoo A^ aMI yJJoo iUuo aM! 


vX^l sX.«,2^ 




ffAoti e niaiti'e, sou oxcollenco, le tirs-noblo, lo geucTeux, lo iiiaguiliqiu? ol iNassiri, 
ol-Gamali, Aboul .Mahassen Youssef, intendant dos armees viclorieuses et fles (loiiiainos 
{)rives (du sultan): qu'AlIab rende venerablosa condition ct fasse durersa bienfaisance 
<Mivers lui! A couhtiluc wakf co volume ainsi quo ceux ([uilc precedent et ceux qui Ic 
suivent du saint exenqdaire du Koran , cpii coniprend trenle volumes, en Ikveur des 
pauvres qui deineurent dans le ronbat connu comrne nne fondalion du vizir Beha el- 
Dyn Ibn Hanna dans la ville bien gardec du Caire et renferinent les saintes reliques 
( assar) du propbete, en faveiir do ceux qni le fre(|uentent pour proO ter dn beneiice 
legitime (du Koran). 11 a decide que ce (Koj*an) serait depose dans Ic dit roubat, et 
a stipule qu’on ne ponrrait Ten sortir sous aucun pretexte. II a fail donner lui-mtune 
temoignage de ces dispositions le vingt-cinq Gamad el-Oula de Tan cimjnante six el 
iuiit cent (i3 jiiin 

Suivent le temoignage de deux personnes : 

A Icmoigne pour le susdit constituant, que Dieii Tagrtr de lui . 

Moiumei) AiniEf) (noin ind^VhilFrabie). 

( L II mot indcVhilfrable ). 

\ oici done iin document ([ui prouve jiisqiral’evidence que le Gama d’Atar 
cI-Ael>i n cst autre ([ue le rou])At el-Assar de Tag el-Dyn reconstruil. 

La suite de nos investigations devait nous conduirea un autre surces. En 
examinant de pres les colon ries de la galerie nous en avons remarquee une 
a section octogonale comrne celles de la mosquee porlant les inscriptions. 
La colonne etait enfoncee dans le sol de presque la moitie de sa hauteur. 
Notre supposition dV trouverle complement a Tinscription des deux colonnes 
de la mosquee sc verifia. Apres son deblaiemcnt nous apercunies les mots 
suivants dans le meme caractere : 

Kl-Ansser, spcourcur do Tclat ct d<> la religion Farag. 

Voila done une autre preuve pour le roubat, car cl-Makrizi parle d’ou- 
vrages executes par le sultan Harkouk (pere du sultan Farag) dans le 
roubat el-Assar. Le fait de trouver le nom du Ills au lieu de celui du pere ne 
doit nullement nous surprendre, car, il cst possible que Farag ait acheve 
Feeuvre commcncee par son pere 

La colonne dont nous venous do parlor n est pas la seule piece inteVes- 

M. Max van Berclieni a bien voulu meltre cetle traduction a ma disposition. 

On sail que la mosquee fuiieraire de Barkouk tut elexee park* sultan Farag sur 
fordre (estanientaii'c de .son ]>eiv Barkoiik. 


sanle tie la galerio. Los chapileauv coriiilliions el eoinposlles orn«'*s tie Teuil- 
lages d’lin style fort rarieiiv, troiseaux, dc fruits, elt\ iiieriteiit d’etre re- 
marques. Egalement a citer tin autre fut eii marhre a moitie reeoiivert de 
fort jolies arabesques. Eii (‘xravant autour de sa parlie iuferieiire la phrase : 

Gloire a iiotre soigiKMirle sultan I 

apparait en fort jobs caraettuTs toiijours d(i memo hauteur fo rn. /i5o) 
que ceux ties aiitres textes. En regardant eette rolonne av(M: sou chapiteau 
ffkouHali^ on evoque inalgre soi les rolonnes de uieme taille du rrhouttal) 
tie la mos(juee funeraire du sultan Harkouk. 

Le musee arabe aura une joiic moisson a faire ties I'estes du roubat el- 
Assar, lorsque la galerie tie la mosquee d’Atar el-^ebisera (bunolie, ee qui 
devra etre fait sans retard, car eile est en fort mauvais eta I, 

ROLBAT EL-ZEIM L:?b^ 

Dans la rue Bein el-Soureiii, non loin de la rue du Mouski se trouvent 
les restes trun monument, connii et elasse par le (iomile Q)r.-verb. n'’ 5) 
sous ie nom du tombeaii du clicikb Abou Taleb. Cette denomination est 
justiliee par Tinscription sculptee sur la bande en pierre <[ui orne les fenetres, 
a cole tie la porte : 

•^1^ aMI LaxXJ 

C est le tonibeaii du cheikh eJ-Saleh Saved! _\i)ou Talel) (pic Dieu nous Jassi' profiler 
de sa ben(‘diclion ]>ar AIoham(‘d et sa fa ini lie. 

Independamment du tombeau se trouve, ayant apparterm an roubat, 
line porte sur les pieds droits de laquelle se lit une autre inscription occu- 
pant le timz et (|ui est si possible plus inteb*essante quo celle du tombeau, 
car, non sculement elle mentionne la date tie la fondation decet edilice , mais 
encore nous renseigno sursa destination de roubat. 

Nous donnons ci-apres cc texte en omettant les mots qui ne sont pas assez 
bsibies en raison de 1 etat creffritement ties pierres sur lesqueiles il est sculpte. 

Ce texte commence par un extrait du verset ‘m(), chap. 2 du koran ct 
continue (autant que les lettres elfritees a leur base en permettent la lecture) 
ainsi : 



(JWI (J( — f-lstAjJ L?b^I I^ V LuIj 

.3oU ^Ur^ ^^yXMjJ;^^ Cam* ^UM»ji.o JI ^I:>:>Lcn«I 

\ onloniK* la construction <lo cc coincnt (rouhal) pour Jc plaisir dc JhVn supi-c’inc, 
son o\ccljcnc(‘, \o ties noiiic, lo haul, cl-Juniri, cl-Kcbhi, cl-Z(‘ini, Ic inajordonie . 
inois dc Safar, aninV cin([iianlc-si\ ct huit cent, {iko'i ). 

!\f. van Rorclieni ronsacre clans le volume inenlionnd cle son Corpus 
j). 3{)3, sous le n^’ ^ayo, cpelijues iignes au tombeau Abou Taleb. De r( 3 s 
(leu\ inscriptions il ne cite pourlant c[ne la dale do la derniero. 

\ous avons aussi a rerlilior uno erreur d observation : Tinscription y est, 
commc nous venous de h dire, scidplee sur pierre et non en marbre blanc , 
ni incrustee sur fond noir. 

ROLRAT KL-RVUtlDVDIKU 

Nous avons dll pbis baut (pi d v avail atissi (b\s roubats pour femmes. Le 
plus celebr<‘ parmi ces derniers (dait suivant el-Makrizi le roubat el-Bagb- 
dadieb fonde en ()(S^i ( i ‘ifSo) par la princesse Tazkarpai ,fiiledu 

sultan Zali(‘r Beibars el-Bondokdari pour la clieikbali du noni Zeinab, fdle 
de Abi el-Barakat, connuc sous le nom Bent el-Baghda(iieIi. 

Elle sV etait retiree avec crautres femmes pieuses cpii par leur conduite 
exemplairc avaient attire sur ce roubat une fort bonne renonimee. On v 
logeait les femmes divorcees ou cellos (pii voulaient, eloignees du monde, y 
gouter une vie paisibie (on ne peut pas s empecher d etablir un parallele avec 
les Deirs eLBanat des Coptes. Les pensioniiaires de ces deirs se recrulenl 
dans des conditions identicpies a cellos des mourabetahs musulraanes). 

Le roubat (d-Bagbdadiob existait encore a lepoipie d Vl-NIakrlzi, mais 
sa l)onn(‘ renomm(*e avait deja diminue vers Tan Soli ( i 'io3 }. 

If KHZ. 


KRIIATV A LV PVtJK a. 

Lc root ) an 3' do ‘^oiomairc d<‘\inil soi\i-r tc niol «']-Farlaonirli dans la 

liono ‘^oivante. 
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TABLE ALPHABETfOUE 


DKS KDIFICKS (H E LE COMITE A DECIDE DE AE PAS CIASSEP, 


PAMir LES MOAUHEATS V COASERI ER. 


AOM ET SIK ATIOA DES EDIFICES. 


Abdilla (toinhcaii flu choikh ) — ^airc, a Hare! el- 

rlieikh Abrlilla 

Abiad (mosqueo cl-) — Gairc, pres du tombcau de 

i’lmani el-Ghafei I 

Abou Kasseiba { lombeari de Foslaz ) — l.aire, a I 

(]iiara el-Taoiiachi | 

Aboui Achaier (zamiyeh) — Gaire, a Ghara el-‘ 

(ibarani ' 


’~r 'a- ^ 

§ I § 

'is: c- 


Abboiid ( loinbean de SayedP, — an villaj(]*e el-Da- 

lauoiin 

Abdallah { lotnbeati du rheikli ) — Gaire, a Dari) 

Saada 

Abdallah l^tondieau du rlieikh) — (iaire. (ihaia 

Aleidan ei-Mossli 79 

Abdallah (tombeau du rheikh ) — Gaire, a Haret 

el-eheikh Abdallah — 

Abdel-Al (tombeau de Sayedi) — Vieux-Gaire. ... 
Abdel-Ali (tond)eau du cheikh) — Gaire, Abdyn. . 

Abdel Hakk (niosquee de Sayedi ) — Gaire, a Ghara 

el-Fanatissa , Abdyn — 

Abdel Laiif ( tombeau ) — Gaire, a Haret el-Mabiada 6.) 
Abdel-Hahman el-Baktournri (zaouyeh) — (iaiir, a 

Plaret Sayedi Madiaii 

Abdel-Bahman Katkhoda (mosfjuee) — (iaire, (le- 
vant Bab el-Fetouh > 

\hdeI-Bahman Kikhya { zaouyeh ) — (iaire, a el- 
(iamalieh 


rkoistue speciu . 
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XO.M ET SlTEAXrON DES EDIFICES. 


About (jhaoui'ueb oi-IIaddiul (tombeau) — (iaiVe, 

quartier ir\b<lyn 

< laire , 


Aboul-Hassan ol-Tauuuar {toui]>oaiU 

Haret el-Tamuiar, l>ab el-tiliarieli 

Aboul Maati (niosqiuV) — Danuelte 

Aboul-SaoufI el-Garehi (riiosqurc) — A ieux-Gairr 
Aboul Yosr (sebil wakf) — Caij-e, a (ibara ol 

Nasvieh 

Abou Roueis (eglisft) — (iaice, Abljassieh 
Abousba (inosquee) — l^aire, a Haret Gliak el- 

Te’baii 

Achmaoui (uiosqucG de Sayedi cl-) — (iaire, a 

Ghara el- Acbinaou i 

Adaoui ( porte de ville de ) — (-airo . . 

Adra (nouvcHe eglisc ei- ) — au village el-Hatauouu 
Aganii (tornbcau du clieikb el-) — (iaii’C, a Ilaret 
cl-Sakkaiii 


Agauii (tombcaudu cheikli cl-) — (iaire, a Hab el- 
(lharieh 


Agami (mosquee el-) — Gaire, a Haret el-Ag*ami, 
Afouski 


Ahmed bey Kohya (mosquc% ) 
Khalifa 


(iaire, quartier 


Ahmed (iihaabau (loin])eau de Sayedi) — (iiaire, a 

Darb el-Razarzah (Ilab el-(iharieh) 

Ahmed el-Badaoui (mos([uee) — Tantah 

Ahmed Housseiii (maison wakf ) — (iaire, a el-Mar- 
goucli 

Ahmed (tomheau du cheikh i — (iaire, a Bab el- 
(.harieh 

Ai’naui (toml>eau de Sayedi Mohamed el- ) — (iaire, 
a el-Seyoiifieli 

Aksounkor (mosquee) — (iaire, a Haret cl-Sakkain. 
Ali Ahillif (zaouyeh) — (iaire, a Soueiket ei-Sabain. 
Ali Aboul Oueifa (zaouveh) — (iaire, a el-Khoron- 
iich 


58 


30 


03 


oo 

89 

fiH 

39 


45 

83 

(>5 

53 

4 i 

()0 
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NOM ET SITL'ATIOX DES EDIFICES. 

X 

2 5 

.g s ^ 

o 

cs 

i I 

Cm 

C ^ 

Ali cI-Fami (mosqiiee) Cairo, rue Bal) el-Balir. . . 

34 

54 

AH ei-Serdar (tonibeau du clieikh) — (iaire, a 

hi 

1 o8 

HArpf p 1 nmiDi ' 

Aid Barmak (sebil de Ja mosquee) — Caire, a 

43 


Souk el-Selah 


Anbari (tonibeau d’) — Cairc, a Ilaret el-Aubari 


194 

(Gamalieh) 

0 1 

Anbari (lomteau d’) — Cairo, a el-Seroufjuieh. . . . 

7 f> 

107 

Anga Hanem (mosquec de) — (iaire, a Cbara 



Moustafa eJ-Babri (Choub?*ah ) 

— 

— 

Anier (loiubeau dn rlioikb ) — Caiie, a Souk el- 


i 83 


Go 

Ainrani (inailrassa de la inosqueeel-) — Bnulaq . . 

qG 

*1 0 

»>o 

Auoiis (zaouyeh) — (lairo, a (tliara el-Hassaiiieh. . 

G 3 

i( 5 (j 

Ansari (tonibeau du rlieikh Mohanied el-) — <iaire,^ 



a (ibara el-Moucblabar 

109 

Aotdadel-Sai (tonibeau d’) — Cairo, quarlierGama 
Aslam ei-Baha'v 



h 

1 59 

Araki (tombeau du cbeikh) — Caire, a Darb el- 

63 

1 

Mokachat 

169 

Araki (zaouyeb wakf el-) — Caire, a Rababel 

hi 


\bdin 

109 

Arbain (tombeau de Saved! el-) — Caire, a Cbara 
Darb Cbougblan, quartier Darb el-Ahniar 

ha 

8G 

Arbain (zaouyeb du rbeikb el-) — (iaire, a Daib 


89 

el-Kassassyii (Boulaq) 

h ^2 

Arbain (zaouyeli el-) — Caire, a Darb el-l)ali 




33 

125 

Arbain (tombeau de Sayedi (*!-) — tjaire, rue el- 

6/i 


Tambali (Bab eldibarieb) 

^77 

Ariari (niosquee de Sayedi Mobained el-) ^ — t-airi'. 

G? 

187 

a Haret Homos (Foualieb) 

Vslaii (zaouyeb de Sayedi) — Caire, a Haret (ibak- 

47 



107 

Askalaiii (rnos([uee du cbeikb el-)- — ^tiaire, a (jbara 

el-Cibarral V 

63 

^ 7 * 


0 


REOISTHE SPKGUl.. 



Ajirli ( riiosquee Saxedi) — (iairc, ii J)ai'l) oJ-Aasr 

(Bonlaq ) 

Atalla el-Skandari ( sebil xvakF) — a Mahal la fl-Kobi-a 
Aicha el-Selouhieh (Koiittab de) — (hiire, a (ihara 
Dab el-Fetouh 


J5. 


Baba Yeli\ a ( tornbeaii de ) — Caire, rue eI-Houk])ieb 
Bagfha el-Yoiisscfi (tornbeaii de) — Caire, pres du 

lombeaii de Ka'itbai 

Bain pres de la niosqiiee el-Mouay\ed 

Bakraki (rnosqueo) — Caiiv, Ezbekieli 

Balal (cilerne el-) — Alexandiie, an jaidin el- 

Eyonni 

Baixanionni (tonibeau dn cheikh Mohanied el-) — 

(iaire, a Bahabet Vbdxn 

Basset (tond)ean de Saxedi Abdel-) — Caire, a 

Dobabbieh (Serlion Camalieh) 

Batal (tombeau <lu cbeikli Aloharned el-) — Caire 

a H6ch el-H\ n , Mon ski 

Balnieh (sebil a) — Caire, a f)arb el-Ahmar 

Becliir Aglia el-Gandar (zaouyeh) — (iaire, a Nonr 
el-Zalam 

Jkchlak Lakarn (maison xvakf) — Caire, a J)arb el 
Gamamiz 

Behada (zaoujeh el-Sayedi) — Caire, a Darb el- 
Ghozieh ( Khalifa ) 

ffeam (tombeau du cheikh) — (iaire, a Har*el 
Khalil Tena 

Beiram (zaouyeh el-Lett) — (iah’e, a Darb Saada. 
Belifieh (mosquee wakf) — (iaire, a Souk el-Zalat. 
Belkeini (mosquee) — Caire, a (ihara Bein el- 

Sayareg, pres de Bab el-Feloiih 

Benhaoui (mosquee el-) — Caire, a Darb Vgour.. . 



RKGISTRK SPISCllG. 
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REGISTRK SPECUL. 



\0M ET SITCATIO\ DES EDIFICES. 


Farag (tonil)eaii de Sayedi) — (]air‘f\ a Hand ol- 

Teinsali 

P^arf’jlial (sebil dii sienr) — Cain^, a Darl> ol-^a- 

charyii 

Farpjiiaii ( niosquee el-) — Faire , a Kasi- cl-Taouil . . 
Falma Kliaoiiaiid (zaoineli) — Cairo, a Bab el- 
Gliarioh (evcepte io portail) 

G. 

Gaedi (loinbeaii do Sayedi Omar el-) — Cairo, a 

Chara el-EIoua 

Gaafar el-Sadek (batiment do) — Cairo, qnartior 

el- \zhai* 

Gamali \ oassef (niosquee) — Cairo, a Hanizaoni 

(oxcopte la faoafie) 

Gardialat (niosquee) — Cairo, a Darb el-Ha^ar ( \bdin) 
Gaonkandar (nios([iiee el-) — (iairo, a Oin el-Cilion- 
lain (excopUHa farado) 

Geakmak ( niosquee Alohamed Saved — Cairo , a Darb 
Saada 

Geakmak (niosquee Molianied Saved) — Vieux- 

Caire, a Deir ol-^ablias 

Ghoiiri ( niosquee el-) — Cairo, a Ai*ab el-Yassar. . , 
Gohari (nioscpie'e el-) — Cairo, a Atfct el-GoIiari. . 
Gora a (eiterneel-) — Alexandrio, a Xom el-\adoura 
Guenoidi (mosipiee el-olieikh (d-) — Cairo, a Darb 
<‘i-(iuodid (Savoda Zcnali) 

II. 

ilahibi ( (ornboau du eheikh el-) — Cairo, a Cliara 
ol-Sadd 

Hadafa ( lorn boa u du cheikli Mobained) — Cairo, 
rue el-Cliaraoui ^ 

Hakun ( niaisoii do la dame Om Ali ol-) — (iairo, 
rue ol-Serou<>'bio|i n'’ i e ! 

Hamad | mosqure du rlieikb) — Cairo, a \bdyu.. 


a 

^ X 

r. 

^ 1 

^ w 

0 


1 80 

55 

leq 

oil 

45 

oa; 

34 

5i 

1 1 8 


O9 

55 

1 9() 


904 

55 

i33 

43 


35 • 

57 

49 

88 

84 

9 3() 

83 

937 

Ol 

1 0o 

05 

i83 

71 

907 

85 

94i 

43 

IP 


1 
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mM ET SITL'ATIOX DES EDlUCEy. 


Ilanijili (zaouye]i du cheikli el-) — Caire, a Chara 

el-(diait\ni yr 

Hamza (sebil wakf) — (^aire, a Darlj el-Zakazyn, 81 

Hariri (tombeau du cheikh eJ-) — Caire, a Chara 

el-Khaiiri yc 

Hassan (mosquee dii cheikli) — (iaire, rue el-Mah- 

gar 35 

Hassan (tombeau de vSayedi) — (aiiro. rue el- 

Galladyu (Boulaq) 35 

Hatou (mosquee (‘1-) — (aiire, a cl-(iainalieh kh 

Hemazi (lomlieau du cheikh el-) — (iaiie, a Ham- 

zaoui /|0 

Herri (citerue el-) — Alexaiidrie, ({uarti<‘r Hamarji 

Atieh 83 

Housseia Agha (ilia nan (sebil et ecole wakf) — 

Caire, a liahabet Abdvn Sq 


Ibrahim (tombeau du cheikh) — Caire, a Boidaq. 
Ibrahim (mosquee de Sayedi) — Caire, a Boulaq. 
Imameiu (sebil el-) — Caire, a Bab el-Charieh. . 
Ismail el-Charani (zaouyeh el-Gheikh) — Caire, 

Haret el-EIoua Beiu el-Kafrein 

Istribi (tombeau el-) — Caire, a el-Khorounlieh . 


Kalioua (mosqmV el-) — \ ieu\-tiaire 

Kadi Barakat (mosqmv el-) — Caire, au quarlier 

Israelite 

Kadi (ihai*af el-l)yu (mosquee) — (iaire, <{iiartier 

cl-Hamzaoui 

Kailbai (okalat) — vis-a-vis du tombeau 

Kai’tbai (mosquee) — a Tile de Mania! (Rodah). . . 
Kanbai el-Karkassi (mosquee) — Caire, a Kara- 



I)KS UVl’PORTS. 





1 mM ET SITLATIOX DKS EDIFICES. 

o i 
S "" /£ 

o 

I 

9 c 

a 

Xaiibai' el-Moliammadi ( sebii ile la niosqueei — a 



pl-Saliba 

.) r) 

1-Mt 

Kainraoai { zaouy^^b pbj — (iaire, a Darb ol-Dakkak 

5 1 

Kaneni el-Tagiier (riiosqupo) coninie aii'^^i sons b? 



nom (rpl-Alnu, Kai’at el-Kabch 


5-i 

Kantara, pres de la jiioscpiee Salem, a Fa\oum. . . 

Si 


Karaii ( rnos(jii(‘e) — Cairo, a el-Klioronlicb ( exce[)le 



la porte ) 

O.J 

i53 



Karanuini ( torn beau de Sayedi el- ) — Cairo , a ( diara 



el-Mobtadavari 

77 

•i 2 b 

Karaniani (zaouyeh el-) — Caire, a Plassaiiieb . . . ♦ 

Ai 

7^ 

Katkhoda el-Kazzaz (sebii) — (iaire, a .\our (*I-Za- 



lain 

1)0 

4 1 

Kassirnia (Auosqiice el-) — Damielte 1 


•^3b 

Kazzaz (zaoiiveli el-OsIaz eb) — (iaire, a Xalr el- 



Tamniain 

7) 1 

1 O li 

Kazzaz (tombeaii du cbeikb el-) — Caire, a KalV 



el-TammaVii el-Bari'Ani (Camalidi) 

7> 

‘H) 1 

Kerlik ( tom beau du cbeikli ) — Cairo, a Cbaia Kecbk 



(Khalifa) 

T 1 

t>() 1 


/ * 

Kezlai* (zaouyeh el-) — Caire, a Chaia el-llassa- 



nieh 

t)o 

1 () q 

Khabbar (mosquee el-) — (iaire, a Darb el- -Sou bi. 


Khadi‘a ( mosquee eb) — ( la ire . a boidaq 


1)-* 

Khaouass ( mosquee el- ) — Cau'c, a Kaiitaret el- 



Dikka 


5 1 

7'' 

Kokani (mosquee eb) — Caire, a Hattaha 

A 1 

Kolali (tornbeau eb ) — Caire, IJoulaq 

6 o 

ir>7 

Koichani (sehil wakfeb) — Caire, a el-Kerabieli . . 

A 5 

1 oy 

Komi ( mosquee eb) — Caire, a ebVbbassieh 

53 

l-JQ 

Koroudi (sebii el koullal) eb) — sous la maison 



n” 4o, a Darb el-Koromli 


177 

Kbssa Sanaa (sebii) — Caire, a el-Sanadkieh (ob- 


servation pour le cas rie la demolition du sebii). 

55 

i4o 

Kourdi (tornbeau flu cheikh eb) — Caij*e, a Orn el- 



Choulam 

58 

63 
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\0M ET SITUATION DES EDIFICES 


Malxloiii (inosquee Mohaininojl be\ el-j — (iairo, a 

Abdyii 

Magharba (sebildpsAvakfs el-)— Cairp, ruppl-Maghai ba 
Magbarba (spbil aii-dpssoiis d'liiip portp a Ilarpl p1-) 

— Cairp 

Magharba (mosqiiep pI-) — (^airp, a Harot p]-\lpstali . 
iMaluDond ( loinboaii du rlipikli ) — (^aii‘t*, a \irp| 

pi-Kaoiiarii' j 

Alaiivrs fpglisp flcs ) — an \illa{j’p (‘l-l>aIai)ouri . . . . i 
Maklabai Taz ( rnnscjinr ) — (iairo, a Bii'kal rl-Fil. ! 

Manionii ( tornla'aii de* Moliatiiod ol- ) — (iaii'P 

Mansoid) ( maisoii wakf cl- ) — Mclialla cl-kobra . . . 
Mai'safi < niosqiaV pI- ) — (iairc, a kanlai'cl cl-Einii’ 

Husspin 

^^az]la^ipll (mosqncpcl-) — (iairp, an quarlicrFagalah 
Mpiioidi (loinbeau du clipikJi p|-) — (kiirp, a Hard 

Zir ei-Ma allak 

Mptoiiaili (cilprup cl-) — AIp\andrip j 

Afohanipd ol-Maglu abi ( t(>nd)Pau dc I’Ostaz) — j 

(kii*p, a (diara pl-\laghrabi ( Abdiii) I 

Alohanipd cl-Maasi (foinbpatjdp Sa\pdi) — (kairc, aj 

(diara cl-Zalicr j 

Mohanipd Maliinoud kalotu el-Serr ( tnoscjinV i a 

Darb eJ-Hainaniiz p\cepl(‘ nuiibar j 

Afobarrcm bcv Iscbd) — Eaiip. a Darb cl-Ha^nar. I 

a pi-Saypda Zeinab j 

AFohi pl-I)\n (nioscpipp Molianiod ) — (iairc, aj 

Hard Haikoiim pl-(ianial j 

AFohfpsib (zaoiiyph a \trpt cl-i — I lairp.SoupikdPl-Iiidit 
Mokbil ei-Daondi ( mosqupp) — Eaire, a Ha ret Hoch! 

fssa ( pxcpplp Jp portail ), i 

Aloussa (toni])pau dp) — (iairc, quarlier pl-AFanasra' 

Moussa lorn bean du clipikb ) — \ ipu\-(iairp ! 

Mousfafa bp\ (ini)s([upp) — Faiic. a Dail) Afouslala 




•JO 7 


7'^ 

03 

171 

71 

r?o 8 


908 

5o 

233 

33 

5 1 

7)5 

i33 

’ 

I q 
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.\ 0 M ET SIT[ ATIO\ DES KOIFICES. 

V} Z 

9 ^ 

5 

^ 1 

es 
c. 

tf 

I I 

LJ 

c 

N. 

( znouvfli) — (wun*. a (iliai'a rl-I)aou(lu‘li. . 


1 6q 

Aefissali (pilior iTun poi'lail , a (iJiara Sell rl-), . . . 


-Jo 3 

0. 



Olcnini (nmscpiiV) — Boiilaij 

(>5 

181 

Omar Ibn el-Faml (lomlxvau di*) ainsi quo Ja 
conpole a son voisinago — Cairo, a Cobol (d- 
Guionchi 

o o 

00 

Omar ol-Godari (mosquco Sayodij — Cairo, oI-Go- 
danoh 

h 

106 

Oiisia (inosqiK'o do) — (iairo, a J)arb o]~Hosr 

i 5 o 

Ostaz ]>anna (lomboaii) — Cairo, a Darb oJ-_\Ias- 
doud (soclion Klialila) 

71 


1 Onardaii (mosqnoo an vi]]a||o) 

8*1 

3.36 

Onos (tornboau dn dioikli) — (iairo, a oi-Kludifa . . 


237 

R. 



Radonan oi-Mouayyodi (tomb(*an da rbfdkJi) — 



Cain*, a ol-Achrakioli 

6 b 

1 o 5 

Ra^jliab (inosqndo da choikli) — (iairo, a ol-Haltaba 

66 

1 O^i 

Rodoini (mosqaoo o!-) — a MoliaJla oI-Kobra 

6-2 

— 

Rihan (tond>oaa da choikli) — (iaiio, \bflvn 


123 

Rochdi (lomboaa da choikli — Cairo, rao ol-Rat- 
iiieh 


76 

S. 

Sadah ol-Ralkhioh fzaoayoh) — (iairo, a Hard ol- 



Eloaa (l]ab (‘Mdiariidi) 

— 

— 

Sadd (porto do vilJo) — Cairo, a Sayoda Zidiiali . . 

3 o 

/ll 

Sai ol-Bahr (mos([aoo) — aa \ieavCairo 

56 

166 

Said Oumboaa da (dioikli ) — a China ol-Sablioh. . . 

— 
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-\0M KT S!TL’ATIO\ PES EDIFICES. 


Suk'li (ccole ot sebi]) — Caii-c, a Haret el-^faoa- 

jkliat 

Sclah<lar (ino.sqiiee el-) — (laire, a (3)ara el-^far- 

^1‘ouch 

Salem (iombeandu eheikh. II nV a pas de traces 
d'uiie construction) — Cairo, a Haret el-Forn, 

Megharbelyn, 

Sayed Abdel Ilazak el-Oualaki (citenie) — Alexan- 

drie 

Sana/iri (toml)eau eb) — (iaire, (diAra el-Saiialiri 

(Section .\bdyn) 

Saoiidouri ebkasraoni (innsqtiee) — Cairo, a el- 

Batiiieh (lacoiipole a conserv(‘r ) 

Sangak (citerne eb) — Alexandrie, a Tarlouclii . . . 
Sa\ef] Abdel Laid (tom beau ) — (iaire, a llaret el- 

Mabiada 

Seif el-Dyil (mosqutk) — Cau-e, a obKhalifa 

Selim (tondjeaude) — Gaire, quarlier Darb el- 

Ahmar 

Senoussi (tombeaii de Sayedi Mohamed eL) — 

Gaire, a Kanlarct el-Guedidah, IMouski) 

Siad (tombeau de) — Cairo, a Darb Rabia (Boulaq). 
Sidi Emad (citerne) — Ale.xandrie, rue Sidi Ou- 


Sidi Saba!) (totnbeau ) appele aiissi Habil) el-Naggai' 
— Gaire, a Cliara el-.Mangala (Darb el-Ah/iiar ). 
Skandar (sebil) — Caii'e, a Haret Xom ebSa'aida. 
Solinuui (tornbeau dji eheikh) — Cairo, a Chara 

Darb ebCamarniz 

Soiimaii (tombeau du eheikh) — Cairo, a Haret 

Kasr ebChok 

Soliman Hagagui (mos([nee de Sayedi) — (iaire, a 

Haret Elouat ebHagagui (Boulaq) 

Sokkari (zaouyeh eb) — Cairo, a ebHassanieh. . . 
Souadaii (lombcau du eheikh) — (iaire, a el-Has- 
sauieh 


nSGlSTHB SPECHL. 
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1 

r. 

o s 

~ r W 

■X 

'■T. S 
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>OM ET SITL’ATIO.V PES EDIFICES, 
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*=i r 

_3 

C 

e 



Tahbakh ( inosquee el-) — Caire, a Balj el-Louk. . 
Tabhakli (zaoiiyeh ei- ) — Caire. a Klioelikadam . . 
Tachtouchi ( partie des annexes de lamoscpuM?) — 
Caire, a Bab el-Gharieh (iC i3o du plan Grand 

bey) 

Tallyn (tombeau de I'Ostaz el-j — Caij’e, a Hare! 

el-Saouafa (Abdin ) 

Taouachi (mosquee el-) — Caire, rue el-Taouachi 

(n* 84 du plan Grand bey) 

Tina (mosquee el-) — Caire, a Haret el-Otouf. . . . 
Touba, (citerne el-) — Alexandrie, a Koni el-\a- 

doura 

Tounsieh (tombeau de Sayeda Aiclia el-) — (iaire. 
a Megharbalyn 


Yamani (lombeaii el-) — Caire, rue Dari) el-Abrnar. 
Yazgui (sebil Mabinoud elFendi r*l-) — Caire, a Saveda 
Nafissali 

Yonssef Aakib el-Gueich( mosquee ) — Caire, a Darb 
ei-Gamamiz 

Youssef el-Koiirdi (mosquee) — (iaire, a Darl» el- 
Gamamiz 


Zankaiani (tombeau el-) — Caire, a Jlarel (diams 
el-Daoula 

Zaghloul (mosquee) — a Boseffe 

Zahed (mosquee) — Caire, a Souk el-Zalat 

Zaouyet ei-Koumi — t^aire, a (ihara el-Koumi (.\as-i 
rieh ) . I 

Zareh el-Aaoua ( tombeau de Saved! ) — Cairo, quar- 
tier Darb (*1-Yiimar 


IlKlilsTUK Sl'li(,IAL. 
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AI) I)iissi (mnsqiiee el-) a Aiexandric 

Abdelrahiiian Katkhoda (imiiieidde) a eldfaltaba 

Abi Seifeiii (oglise) au \ieu\-Gaire 

AJ) 0«bakr Mazhar (inosquee) a Jbrgaoiian 

Aboid- Abbas (mosquee) a \le\andrie 

AbouMenaggab (j)ont) a GaliouI)ieli 

Adiiaf l]ai-Ni)ai (niosqiieedd sultali cl-) a el-Acbi‘a(leb 

Acliraf barsbai ( inosqiaV^ fiincj-aire dii snllan cl- ) an <]cscrt. 

Ain cl-Sira ( terrains (P) . . . . 

Akmar (inosqnce cl-) a cl-Aahassyn 

Ali bey (niosqmV) a Alexaridrie 

Anba Clicnoiida (f^ise) an ^ ienx-(^aire 

Aqncdnc dn \ ien\-Caire 

Aslam el-Jlabai (mosqnee) a Darb el-Ahriiar 

Azhar (mosqnee el-) a el-Azbar 


Bab cI-Fctonb (porte de \illc) 

Bab cl-Aasr (porte dc viile) 

Bab Zoueilab (porte de >ille) 

Bakkur (cilerne el-) a Alexandrie 

Bain [ires de la n^os^pTee el-Alonayyed 

Bardak (palais) on Vonrbbakpres dela ?nosqueedn sultan llassan 

Barkonk (moMpiee) a el-Nahassyn 

Barkonk (mosqnee fnneraire dn snllan) an desei l 

Bonrg el-Zefer (fortei’csse) 

Bndeel dn Comile 


08 

aO 

30 

8 

O7 

43 

08, 04 
98 

39 

79 

68 

30 

55, 101 
7i 48 

lO 


99, 80 
97, 03 
99 

<>9 

00 

4 o, 47 


10, 90 


Cbagarat el-Dor (tninbi'aii de la snllane) a ^'l-Klialifa . 


lO, 88 
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XOM ET SITL ATIOX DES EDIFICES. 


DES RiPPORTS. 


Chahin Agha Ahmed ( ecole) a el-Daondieh 

Chamacherg'iii ( pierres sciiJptf^es sous la porle dn jardin wakf-el ) 

a fihara Sabh on oM)abb 

CiJernes d'AIexandrie 

Confection de dessins 


Decompte deflnitif dii budget de . 

Deir ei-Banat (convent) an \ieu\-Caire 


Expropriations 


Fadaoiiieh (coupoleel-) a el-Abbassieli 
Fortifications d’Alexandrie 


7^1, 90 

ii, r>, 53 

() 3 , 100 


bo, p3, 9^ 


^ Gamal el-Dvn el-Ostadar ( mosqiiee a el-Garnalieb) bo 

Ganbaiat (mosquee) a Darli el-Hagar 7 

Ghamri (mosquee el-) a Margouch loi 

Ghouri (mosquee cl- ) a el-Gliourieh 

Ghmiri ( kouttab el-) a el-Ghourieh bi, bo, 100 

Ghouri (mak’ad el-) derriere le tom beau el-Ghouri a el- 

Ghourieh 79 ’ 

Gohar el-Laia (mosquee) pres de la Citadelle Bb 


Hakem (mosquee el-) a Chara Bab el-Fetouh bb 

Hanach (coiline ei-) au desert el Fita, markaz Kafr Daouar. . bi 

Hassan ( mosquee du sultan ) pres de la Ciitadelle 3 , q, ib, 19, 

00, bb, 73, 9b 

Ilenoud ( zaouveh el-) a Darb el-\hmar Bb 


Ibrahim el-Terbana (mosquee) a Aiexandrie 
Inal (roubM du sultan) a el-Khoronbch. . . . 
Inal (fombeau du sultan) aji desert 


(>7. 9b 
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PROCES-VERBAIJX 

DES STANCES DU COMITfi 


RAPPORTS 

DE LA SECTION TECHNIQUE. 


PROCES-VERBAL W 103. 

(Voir les rapports n'" 977-979 <le la Section Technique). 


Le 1 6 jaiivier 1901 a 3 heures do i’apres-midi, le Comiti* sVsl iviini au 
siege de TAdministration generale des Wakfs. 

Etalent presents : 

LL. EE. Abdee Halim pacha Assem, president, 

Tigra>e pacha, 

Fakhrv pacha, 

Yacoub Artin pacha, 

Franz pacha. 

Sir William Garstin; 

Af^^. Ali effendi Bahgat, 

Ahmed bey Sabrt, 

P, Casanova, 

Hanna bev Bakhouai, 

Hebz bev, 

.1 ’ 

De AFohl, 

O'" B. .Moritz, 

Saber bey Sabri, 

J, Zarb bev, 

Se fait evcuser M. ^[ANEsr.ALco bey. 

M. Zarb bey vimiI bien reniplir les fonctions dn Secretaire absent. 



M. H ERz hey (loniie lecture clu proces-ver])al de la derniere seance qui 
est approuve ct signe, 

Ih 

Sur la communication des rapports a Qyq. Les ol)Scrvations sui- 
vantes ont ete faites : 

Rapport )f 377, S J. — S. E. F\KiinY pacdia demande des explications 
am sujet des tuyaux en fonte que I’Ad ministration des Wakfs a installe au 
Sebil Kaitl)ai' a el-Azhar, sans quo le (lomiti) ait ete consuite au prealable. 
Comme ie Comite ostime que cette installation peul-etre prejudiciable a 
1 aspect ct au caraclere du monument, ii decide que la Section technique 
examinera cette affaire sur place, etjugera s’il y a lieu ou non de maintenir 
ces tuyaux, il exprime en outre Ic desir qua Tavenir il soit consuite sur 
I’opportunite d’installations de cette nature. 

Relativement au rapport ‘^yg, S 1, le Comite emet Topinion qu’avant de 
ne rien entreprendre pour Textraction des marl)res, il est indispensable 
qu’unc autorisation reguliere et ecrite lui soit donn»‘e des concessionaires des 
mines, 

En prenant connaissancc du § 1 i , le (Jomile invite la Section technique 
do faire un choix des articles inltTessants (pii merilent d'etre transportes au 
Musee dans ie cas oil les Wakfs ne voudraient pas se cliarger de la conser- 
vation de la maison. 


111 . 

M. Herz bey porle a la connaissancc du Comite que le si decembre 
dernier le President a eu une entrevue avec .M. Nakhia bey el-Barati 
pour regler la question de participation de la Comunaute copte, et ([u’il a 
bien voulu en d/d)altrc les conditions qui ont ete arretees comme suit : 

t" Chaque devis concernant des travaux dans un monument copte sera 
prealablement soumis a S. B. le Patriarche. 

9” Le Patriarcat mettra a la disposition du comite pour les travaux 
concernant les monuments qui dependent de lui, une somme annuelle de 

L. E. 95 o. 
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S'' Les paiemonts seront faits par la Caisse clii Patriarcat sur mandat de 
M. le President an noni de Tent rep reneur. 

Le Comite accepte les conditions de cette convention et demande qu’il 
soit ecrit a S. B. le Patriarche, pour sa ratilicaiion. 

IV. 

Le Coinite suit avec beaucoup d attention la lettre qui iui est adressee par 
S. B. le Patriarche et dans iaqueile il enumere les dillicultes qu’il eprouve 
a executer les divers travauxde consolidation ([ue necessitent les nombreux 
monuments coptes qui se trouvent dans I’enceinte de Kasr el-Cham’a et Deir~ 
Abi-Seifein qui int^ressent si hautemcnt le Comite, Sa Beatitude fait en 
outre ressortir le danger qu’ii yauraitpour ces monuments <‘n casd’incendie 
centre lequel on serait absolument desarme, les quartiers precites etant 
inacessibles aux pompes. 

Sa Beatitude termine cette lettre en soilicitant i’appui du Comile aupres 
du Ministere des Travaux publics pour que cos deux ([uartiers soient soumis 
aux reglements du Tanzim. 

Le Comite adliere a cette demande dont ii reconnait tout le bien fonde. 


V. 

M. Herz bey donne ensuite lecture de deux lettres du q et i G janvier 
courant. La premiere de M. Maspero et la seconde de S. E. Franz pacha, 
toutes les deux tendant au memo but; ces deux membres demandent avec 
instance au Comite que les interessantes etudes ([ue MM. Somers Clarke, 
Strzygowski, Herz bey et Moritz ontrintentiondepublieren collaboration sur 
les monuments coptes anciens, etudes destinees a completer relies qui ont deja 
ete entreprises par MM. Moritz et Herz I)ev sur les couvenls d(‘ I’Oiiadi el- 
Natroun, soient publiees sous les auspic'es du (iomite. 

Le Comile s’associe avec empn'ssement a c(‘lfe proposition el d(*cide (jin' 
cot ouvraffe sera public sous ses auspices el (pril pourvoira aux fi*ais d’im- 
pression. 

\L 

Le Comile, en consideration des nomi)reux services (jue M. Soimu’s Clarke 
a rendu a la cause (b‘s Monuments, decide d(» le nomrner nuunbn* honoraire. 



f.pr{un‘ osl (loniiee lettro <Ic M. Antonio di (liorjjlo par lacpiollo 
H s’aclresse a S. E. Jo Prt^ident pour Iin demandcr si ie projot dc ron- 
struction d’ateliers do pointurc dans la maison (lamal el-Dyn oEZahahi a oto 
execute, et dans cc cas , si on voulait lui iouer cetto maison pour unc 
sommo de L. E. ko par an. 

Le Comite oxpriine le vfou fjue 1’ Administration dos \\akfs s’orcupe dc 
cette affaire dont elle sVsl chargee depuis plus (run an. 

Mil. 

S, E. le Pr(^sident saisit le Comit(3 d’un projel concernant la roconstruc- 
lion des locaux servant de logements aux i^tudiants de riJniversite a el-Azhar ; 
ces locaux forment la limite Sud de la mosquee. 11 attire I’attention du 
Comite sur lefait que la facade de i’okalah Kaitbai , classt^e parmi les monu- 
ments, est frappeepar lalignement actuel. H demande lavis du Comiie a ce 
sujet. 

Le Comite apres discussion , decide de se rendro sur les lieux pour 
se prononcer on connaissanco de cause sur une question aussi importante. 

I\. 

Le Comitc prend connaissanco d’un lettro du (J juin k^oo rf ir).‘18 par 
laquelle le AfinisteredesTravaux publics Pa vise que les travaux (ramcmagement 
des routes conduisant aux necropoles musulmanes entraineraient une dispense 
de 3ooo L. E. en debors des frais d entretien qu’ils m^cessiteraient, et que, 
le service du Tanzim ne disposant pas de cette somme, il ne pent (*tre donne 
suite a la demande du Comitc'. 


\. 

M. Herz bey informe le (iomite qu’il a pris possession des trois steles en 
pierre calcaire portant inscriptions et d’une grenade en terre cuite que 
\L Alaspero a bien voulu ceder. 

Cesobjets ont (He d(*pos(?s au Aliisee arabe sous les V" ^835 a fiSSy et 

‘i838. 



0 


XI. 

Le Comill* accorde a M. A. R. Guest a litre de reconnaissance pour les 
services qu'il Iiii a rendus, la collection de ses Comptes-rendus. - 

XIL 

Ouvrages offer Is au Comite ; 

BiiUelm dc rimtiUit egyptien. III serie, n® j o, fasc. 3, ft et 5; Table des 
matieres de la IIP serie, n” lo ; seric n° i , fasc. i . et 3. 

La seance est levee a 4 lieures i/a. 


Le President, 

Signe : Abdel Halim. 

Pour le Secretaire , 

Signe : J. Zarb. 

Les membres , 

SigiK* ; J. Franz, H. Hvcooai. 



277^ RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQUE. 
(Voir le j)roces-verbai n*’ 103 .) 


Presents a ia reunion : 

MM. Ali efFencli Bahgat, 

P. Casanova, 

Herz bev, 

A. Manescvlco bey. 

SOMMAIRE. 

i'’ Petits travaux ; 

9“ Mosquee Kidjmas ol-lshaki , a Darb el-Ahmar (n" ii 4 clu plan 

Grand bey) ; 

3 ® Confection de dessins: 

Maison Avakf Zeinab Khatoim c^j), a el-Azhar; 

5 ® Sebil Kai'tbai a et-Azhar: 

6“ Mos(jiiee el-Mardani (^li>^m),a Darb el-Uimar fn“ lao du plan); 

7® Sebil wakf Khalil effendi el-Makategui Jxki. ) , a Haret el-Kahkeyin ; 
8® Sebil de lemir Cheikhou(^^.si^), a el-Hattuba. 

!« pexiTS TRAVALX. 

M. i’Architecte en chef soumet les clevis et contrats pour cinq pelits 
travaux divers a executer dans les monuments ci-apres , savoir : 

L. E. 

fl) Mosquee Serghatmach , travaux de conservation (deniande des Makfs 
en date du 1" Aout 1899) 11 

b) Moscpiee el-Komari. travaux de conservation (voir rapp. ^ 56 ) ... . 38 

c) Mostpiee Ahmed ibn Touloun , terrasses ( sur demande de M. Herz bey). 1 0 

d) Mosquee el-Moaayyed, tei-rasses (sur demande de M. Herz bey). . . 33 

e) Mosquee el-Azhar, mihrab, maconnerie, terrasses (demande des Makfs 

du 10 juin 1899) 3o 

La Section technique les approuve ct demande leur mise immediate en 
adjudication. 

y'' MOSQUEE KIDJMAS. 

En reponseala communication du §7 du shy® rapport, PAdministration 
generale des wakfs a vise le Comite a la date du yo novembro ecoulequeles 
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cinq boutiques situees sur la facade Nord de la mosquee Kidjmas el-Ishaki 
ont ete louees* 

La Section technique en prenant note de cet avis espere que la proprete 
pourra entin (^Hre main ten ue devant ces boutiques. 

3“ COM’ECTIO DE DESSIXS. 

II est pris coniiaissance d’une lettre de i\[. F. Manzi,ingenieur, en datedu 
i8novembre, adressee a M. TArchitecte en chef. M. F. Manzi demande 
par cettc lettre une augmentation de L.E. G pour la copie du plan duKhalig 
dont il est charge (voir rapp. ^^yG), (Uant donneles adjonctions que ie Mi- 
nistere des travaux publics y a failes apres le i mai dernier, date de son 
offre. 

Sur la declaration de M. Herz bev que la demande est just ifiee la Section 
technique accepte. 


6'" MAISON ZEXVE kUVTOLX. 

L’Administration gemh’ah^ d(»s wakfs en faisant ressortir la necessite 
de reparer la maison ^akf Zainab Khaloun demande au Comite par lettre 
cn date du tii juiliet dernier de sVm occuper dans le cas ou elle serait 
classee. 

M. Herz bey rappelle quo la maison dont il s’agita ete classee parmi les 
monuments arabes (voir ie rapp. ‘i), que dcpuis, le Comite n’y a fait exe~ 
cuter que des travaux insigni Gants ct qu’il est necessaire de s’en occuper 
scuaeusement. 

La Section technique se nmd sur les lieuv; elle conslalf^ (pie la grande 
sallc, une autre salle, liinitee par h^ cote \ord de la cour, ainsi qu’un bain 
cn mine ont ])esoin de travaux ui'giaits de reparation. 

Kile invite .M. rArchitecte en chef a dresser ]es plans d(‘ la maison el a 
lui soumettre un j)rogramme de travaux de cons(‘rvation. 

A cettc occasion M. Manescalco bev rapp(dh* la qin^stion de la construc- 
tion d’ateliers de peinture aulour (h‘ la cour de la maison (iamal el-Dyn 
el-Zahabi (voirpr. verb. qo). 

La Section techniipie s’associe a M. Manescalco bey el propose depressor 
Tairaire aiipres des Wakfs. 





y SKBIL KAITBVl. 

Kn passant clevant ce sebil, Ja Set-lion technltjue alejiua le visiter. 

Elle constate avec surprise tju on y a execute ties travaux trinstallation de 
forts tuyaux en fonte sans consuiter le Coniite. 

En rapportant le fait a ce dernier, on emet le voeu que les Wakfs n’en- 
treprennent aucnn travail dans n’importe quel monument sans consuiter an 
prealable le Comite. 


B"" MOSQLEE EL-MARDA>r. 

La visile suivante a ete pour la mosquee el-.Mardani ou les travaux du 
mihrab (voir rapp. ‘ibq) sont en bonne voic d’exckmtion. 

A ce propos AI. rArchitectc en chef montre que sur le soubassement de 
la niche, en enlevantun morceau de dallage, il a ete trouve autour de la 
paroi sur une longueur de i m. oo cent, les restes d'une tres belle mo- 
saique, d’un travail semblabie aux autres mosai'ques de la niclie. Coniine 
leur restauration n'estpas a la charge de I'entrepreneur, il propose de la lui 
confier moyennant le priv de L. E. 55 par metre carre, qui est bien an 
dessous de Icstimation faite par les bureaux du Comite. 

La Section technique accepte. 

y" SEBIL WAKE KHALIL EFFEADI. 

Le nazir du Avakf Khalil effendi el-Makate gui, le sieur Homed el-Salaoui, 
fait savoir a I’Administration des wakfs que la maconnerie de ce sebil sis a 
Haret el-Kahkeyin a ete endommage par une voiture. Il s’informe s’il s’agit 
d’un monument ou non. 

La Section teciinique saisie de la question se rend sur place pour exa- 
men. Elle propose de classer le sebil parmi les monuments arabes a con- 
server et d’en donner avis au nazir pour qu’il fasse le necessaire pour la 
conservation. 

A Toccasion decette visite la Section technique a vu a I’Estdu sebil dans 
une maison en ruine de belles mosaiques murales. Elle invite M. Herz 
bey a s’informer si on ne poiirrait pas les obtenir pour le nouveau 3fusee 
on dies pourraicnt orner quelques pans de niur. 
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8'* SEBIL CHEIKHOL. 

M. Herz bey fait part a la Section teclini([ue cpie la (errasso tlu sebil 
Cheikhou qui est en communication avec une mosquee en mine continue 
remplie de d^combres, est jonchee cle hutles, dont le sieur Mohained Abou 
Askar pretend etre le proprietaire. 

Sur sa demande ce dernier a produit deux litres au nom de Khadra bent 
Moustafa qui avail vendu a son frere une cour ayant des liniites loutes dif- 
lerentes de celles de rempiacement de la mosquee et de la terrasse du 
sebil. II a produit en outre un acte de partage porta nt des liniites confer- 
mcs a la situation des iieiix mais cbune date recente ce (pii prouve qu’ii a 
ete prepare a sa guise et ne peut par consequent avoir aucune valeur. 

Vu rirregularite de ces litres el vu que la question interesse a la fois 
I’Administration des ivakfs en ce qui concerne la mosquee el le Ministere 
des Travaux publics en ce qui regarde le sebil. ces deux (bqiartements onl 
ete avisos pour procedr*!’ a une empiete. 

Par lettre on date du i 6 mai dernier, le Ministere des Travaux publics 
repond qu’ii y a fait proceder a Texamen des deux litres de propriete (ce 
sont Ics memes que ceux relate ci-dessus) et de I’acte de partage portantdes 
limites conformes a Petal des lieux. 

Quant a PAdministration generale des wakfs elle transmet la reponse de 
son agent d’ou il resulte que le sieur Mohamed Abou Askar refuse de pro- 
duirc Ics litres demanded parce qu’ii les a deja montres au prepose du Mi- 
nistere. 

A no ter que le dit Abou Askar est mort le q a out dernier. 

La Section technique apres un exanien sur les lieux recommande PafTairc 
au Comite. 

Le 1 " decern bre i q o o . 


Sijpn* : \. !\ (as\\ov\, \. M\xEsc\Lai, Her/. 



278 '= RAPPORT 
DE L\ SECTION' TECHNIQI E. 

(Voir le proces-verbal n® 103.) 


Presents a la reunion : 

S. E. Fr4\z parlia, president h()norair(‘; 

MM. P. Casaxova, 

Herz l)ey, 

J. ZvRB hey. 

JjOMMAmE. 

1 ® Porte de ville Bab el-\asr ( t-^h ); 

i!® Maison Avakf Zalikha a llaret el-Medak ; 

3® Mur de la ville : • 

4" Formalite des demandes de permis pour conslruire; 

a® Mosquee du sultan el-Acbraf Barsbai' an villag-e el-Kliauka; 

0® Confection de dessins: 

7 ® -Marbre blanc dit '^el-Daladi-^: 

8® Personnel des bureaux du Comilc\‘ 

9 ® Musee ai-abe. 

Compte-rendu du voyage de M. llerz bey a Mansourali el a Mebailet Marhoum. 

l" RAO EL-\ASR. 

II est pris connaissance da projet <dabore par les bureaux du Coinite 
pour I’isoiement dc la porte de ville Bab el-Nasr (voir rapp. 971). Co 
projet prevoit aussi renipechenient de raillucnce des eaux pluviales sous la 
porte dont ie sol est con sidtb’abl omen t plus has que les rues voisines. 

La Section technifjue Tapprouve ainsi que le devis de L. P]. 1000 et le 
contrat presentes par M. Herz bey. EIHe propose de niettre ininiediatement 
les travaux en execution. De la sorte la conservation de la porte sera assuree. 

Quanta lasonimede 1000 L.E. ell e sera prise surle credit des a 0000 L.K 
du Gouvernement comnie suit : L.E. 260 reliquat du credit affecte a la 
porte; L.E. 35 o seront virees des 1000 L.E. des monuments abandonnes: 
ct L. E. 38 y des 1000 L.E. alfectees aux monuments wakfs ^Abli-^. 
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‘j" MArSO^ VVAKF ZELIKHA. 

L’Administration gen<h’aie des Wakfs informe le Gomite, par letlre en 
date du !^5 oclobre dernier, (pie le Tanzim a decide de dc^molir les deux 
avant corps de la niaison Wakf Zeliklia donnant sur la rue du Khalig. Une 
salle dans iin de cos deu\ avant-corps contient des feiuitres enhois touring 
et vitraux; son plafond est de style arahe et son dallagc contient des mo- 
sa'njues en inarbre. 

On demande I’avis du Comit(*. 

M. FArchitecte en chef rapporte (jue la inaison avail (3t(5 classee parmi 
les monuments arabes (VoiV rapport en i 8()0 et (pie le Comit(3 avail 
demande de transporter au Musee les parlies (pie Ton voiilait enlever. 
Cependant aucune demolition n’a ihe pratiqiKio jusqu’a ce jour et la maison 
se trouve dans un idat chdalire; (die est louee h un individu qui a fait de la 
grande salle un (ltip(jt de marcbandis(‘s. La partie qu’on demande a dt^nno- 
lir est le corps avanc(h c’(*st la quo se troiivent les ([uelques fen<)tres en 
platre et vitrauv aujourcriiui dans un assez niauvais (dat. La dorka’a ren- 
ferme une piscine carr(d^ (h? m. oo cimt. (pi’il serait lion de transporter 
au nouveau Musee pour Ty reconslruire. Le plafond deTavant corps pourrait 
aussi avantageusement y ligurer. 

La Section technique accepte les propositions de M. Herz hey, A cette 
occasion elle propose de fa ire part au Ministere des Travaux publics des 
di verses d(^‘cisions du Comit(‘ relatives au\ olqets a incorporer dans le nouveau 
Mus(3e en lui demandant a(|ueile ( 5 poque ou pourrait shccuper deleur pose. 

3" MLR DE LA MLLE 

A. Le Ministere des Travaux publics, par leltre n. 4 oy() du <) deccmi- 
hre courant, demande Favis du Goinit(‘ sur une partie du imir de la ville 
(|uc Mohamed (dhmdi Aaf(*h desire acbeler. C(‘tt(‘ parcellc est siluee ?i Darh- 
el-Bazazrah (^Bab el-Cbarieh ). 

Apres exainen sur les li(‘u\ , la Section leclinique s’oppose a la vente 
du mur, \u qu’il dale de la fondation des forlilications et (ju’il est en bon 
etat. 

B. Ibrahim Antoun entrepreiuMir des travaux de delilaiement et aiitres 
en coiirs (Fexecution dans les tours du mur de la ville entre Bab el-Gho- 
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railed Bah el-AuM* deiuaiide par sa h^tre (‘ii dale du <) dee(*iidjre (|uon 
lui refjle le monlaiit d(‘s travaiix (ju il a eveciit(*s (‘ii altendaul (pfil reeoive 
i’ordre de poser lesfers. sf*ul travail (pii lui r(‘st(‘, 

\I. Herz l)ev propose d'aec/Mler a la d(‘niaiide de l ^Mitreproiieur, H ex^ 
plique en outre (pa^ sur un point donn/* le mur a lihre a^ce^ du rote de la 
ville et qifun tas d mimondices jdees par les voisins s’y adossenl. 11 propose 
pour isoler cotte parlic de la fernier par uii mur en simple niaronnerio sur- 
monte d’une grille en fer, de faire uniter par le gouvernement les habi- 
tants des maisons dans le voisinage du mur a enle\er les immondices jetees 
contre le monument a lours frais a m* plus jeter ([uoi (pie re soit pres du 
mur. Le rr(5dit m^ressaire a la r on feet ion de la grille s(‘ra pris sur le rhef 
r Imprevus^ des ^^o.ooo L. P]. du (louvernenienl. 

4° FORMALITK DES DEMWDKS DE PERMIS POLR CONSTIU JHE. 

En reponse a ia communiration du paragraplie ^ du rapport, le 
Minislere des Travaiix publics informe le Comile par lettre if 3563 du 3 i 
octobre iqoo ([ini vient d’adresser une circulaire a loutes ses agences du 
Tanzim leur rappelant relle en datedu juin i88/i if i (Tapres bupielb* 
toute demande qui leur sera pr(‘s(U)l('‘e pour obtenir un perm is d(* rons- 
iruire ou de n^parer un (‘difire ronligu a un monument aral)e. ou une rons- 
Iruction rcligieuse, devrail ('*tr(' immiVliatenumt rommuniquee au Mainour 
des Wakfs si iVditice est dans les provinces et au Comit(i directement si 
lediflce est au Caire. 

Mais, pour iWiter le retard dans la dfdivrance de la rokhsa. le Tanzim 
fixera un delai dans cliaque communication a donner au Comite soit direc- 
lemenl soit par i’entremise du Mamour des Wakfs. Durant ce d(?lai , le Comili'^ 
s’entendra avec le propriiHaire de I’l^difice sur la partie de sa propriet (5 a 
laisser Hbre du c6t(3 du monument s’il y a lieu et ri^pondra a la commu- 
nication iwiie. 

Si, le d(dai expiri^, le Tanzim n a reru auruue reponse il didivrera le permis 
sans attendre I’avis du Comit(\ 

La S('ction tecluuijue en prend note. 


MOSQLEE BARSBAI, \ KHANKA. 

M. rArcliitecle en chef doime avis a la Section teclinique cpie k*s travaux 



(I(* r(*j)nralion dosdouv \anlau\ d(‘ laporto principals dc la mosfjnss Barshai 
ail village el-Klianka sont lermines. 

11 proposi' de garder celle portc au Musee et do munir lamoscpiee d’lme 
forte port(‘ simple on bn is. 

La Seclion l(‘clnii(pie accepti*. 

0" CO^FK(:TIO^ OKS nKSS[>S. 

La Section (ecJiniipie prend connaissance des dessins (*l photographies 
de divers monuments executes confornaunent au\ divisions du fiomite et 
en autorise le reglement comme suit : 

1 . Pour les cinq dessins el trois pholos d(^ la mosipiee Zein el-Dvn 
Youssef et les trois dessins du Maristaii eU^foua vv(*di executes par M. Silvagni 
(voir rapp. ^ 2 yi)L. E. lo^u 

g.^Pour les deux dessins et la pholograjihie du tonibeau Toiunanbai, les 
cinq dessins et six photos de legiise Bourliara ( voir rapp. oy i ) et ledessin 
et les deux photos de la porte el-Hakiiu ( voir rapp. ^^yb) executes parAI.H. 
(ialdji Gi L. E. 000 mill. 

o. Pour le soldo des quatre rel(‘V(^ df‘ la situation des quatre monuments 
du desert (voir rapp. :3y i et ayG) et la copie du plan duKhalig executes par 
M. F. Mansi (voir rapp. syG et ‘?yy) L. E. oi. 

/j. Pour les quatre dessins et trois photos dela mosijuee Ganem eFTaguer 
(voir rapp. iiyi) executes par M. Pel. AFanham. L. E. 

y*" M\RBnE blxxc. 

M. LArchitecte en chef fait part a la Sertion technique que le chef macon 
Ahmed Youssef sVst heureiisement acquitte de la mission qui lui a ete 
confiee ^voir rapp. !?yG) et a emrnene avec lui quatre cliameaux charges 
de marbre blanc dont il monire un grand echantillon. II rapporle que des 
L. E. 5^5 prevues pour cette expedition iG L. E. .“>oo mill, seulement ont 
sulfi. 

II propose d’accorder a Ahmed Youssef en dehors de ses frais de depla- 
cement une gratification di* o L, E. etil se reserve de presenter un rapport 
detaille sur la carriere du marbre. 

La Section terhnique s'associe a eelte proposition. 



8'' PEUSON.NEL. 


Sur la proposition de M. Herz hcv des augmentations sont accordees aux 
employes ci-apres nomm(‘s, paves par le Gouvernement. 

E. Klippel. arcliiterto de L. E. i i a i 3 . 

Ahmed Zaki de L. E. 5 a (! 1/12. 

All Yoiissef, farra(die de 1 L. E. iioo mill, a *2. L. E. 

if MUSEE ARABE. 

Le Gardien de nuit du Musec arnbe deraande un manteau pour se pre- 
server centre le froid coramc celiii qu’ont les an t res gardiens appointes par 
le Gouvernement. 

La Section technique le lui accorde. 

* 

II est pris connaissance du compte-rendu du voyage de M. Herz bey a 
Mansourah et a Mehallet Marhoun. 

En s’associant aux propositions ye\primees,la Section technique propose 
de 1 ’ mserer en annexe au present rapport. 

Le d(‘cemhre kjoo. 


Sifjiie : J. Fuwz, C\s\n(»vv, Hkiiz, J. Zarh. 



APPENDICE AU 278« RAPPORT. 

COMPTE RENDL I)L VOYAGE DE M. FIERZ BEY \ M\ASOLRAH ET A 
MEH^LLET MARHOLM. 


I. 

LA MAISON DE SUXT-LOLfS A MWSOURUF. 

Des plaques rommemoralives ayant ete prepareos pour la maison quia, 
dit-on, servide prison a Saint Louis, je me suis propose* a Torrasion de leur 
pose de visiter moi-meme ceik* maison et y faire ([uelcpies fouillos pour 
essayer de decouvrir des traces de maconnerie anciemne poiivant juslifier 
une tradition, nee on ne salt sous c[uelle inllmmce* et sur {[uels indices, et 
n’ayant aujourdimi pour ol)jet qu’une construction moderne denuee de 
valeuret d’importance. 

AI. Rarois, puis S. E. Artin pacliaa qui je fis part de mon projet Fapprou- 
verent et le octohre dernier, je partis pour Mansourali accompagne de 

notre colle^pie M. Casanova (pie le sujcit int(*ressait et qui voulut bien se 
joindre a moi. 

Par la communication de Moliamed elFendi Racliad a I’lnstitut Egyp- 
lien en date dn i8 juin i88G et le rapport de notre collefjue Saber bey 
Sabri pul)li(3 dans le i o'" fascicule du Comite (proci^s- verbal 8A] nous (Hions 
prt*par(*s a un ensemble sans importance apparenti* mais notre d(^ceplion 
fut au d(da de tout attente. La maison de Saint Louis. t(*H(* ([ue le due de 
Montpensier sembn* I’jivoir vue ^^kl y aim pen pliisd’un demi si(*cle,se r(*diiit 
a trois piec(‘s dont den\ au Aord (*t um* v(‘i‘s b* Sud-Om*sl prijs du portaii 
de la mos{[ut5e el-Mouafi; la plus qrandc* partle a (de diduolii* et recons- 
truite pour former desmaqasins, Des div(*rs points auxipiels s’attache plus 
particulierement la liqjende la piece Sud-Ouest siudi* sulisiste et ce serait 
celles oil, d’apres Rachad elTendi , le nolile \isilcur, descendant duroiqui 

D'apres le R. P. JullienJe due a visit(* ia maison eu i8M) [L'E^yptc, souvenin 
hlhliqnes et chrpflefiH,) Lille. M.DIiCCXCI, — o'’ (‘dil.. pages 



y aiirait rtc prisonnifT, s^MliVouvrit et saf/enoaiiia n'sperluoiisoiiionl. 
piece jadis sombre a aujourdliui une porte sur la ruelle et esl occupee par 
un teinturier. Elle appartient aux Wakfs , de memo ([uo la partie Nord de 
la construction primitive, ei bien (pie c(‘s deuv corps de batiment soient 
actiiellement s(*pares, il serait aise d'y cUablir une communication en ce 
point fjui, si Ton ajoute foi a la legende est le pins important dans les par- 
ties subsistantes. 

Les constructions cpie Ton voit aujourd’lun bien cpie prescpie entiere- 
ment remises a neuf presentent des rest(*s pouvant remonter a une centaine 
d’annees; les fouilles cpie nous avons pratiqmVs a cote de la porte Nord et 
de la piece Sud-Oiiest sur une profondeur de metres (^un calcul nous a 
fait etablir I’ancien sol a m. cent, de profondeur) auraient seules pu 
nous fairc decouvrir des traces d’ancnmne maconnerie, mais le resultal fut 
completement negatif. 

La mosquee adjacentf‘ a la maison et connue sous le nom de el-Mouafi 
fut egalement Lobjet de nos investigations. Une plaque scellee sur le mur 
Quest a rint(^rieur de cette mosquee permet d’etablirque le batiment actuel 
fut <deve en Tannee 1 1 i q df‘ rh(*gire. Rien ne s’v trouve ayantpu appartenir 
a la mosquee jadis edifiee tm cet endroit et a laquelle Ali pacha Moiibarek 
fixe fannt^ 583 comme dat(‘ d(‘ sa fondation. 

Rien done de ce qui (*\ist(‘ aujourd'hui di* la mos([U(M» et de la maison 
ne saurait iMre qua! [lie d’ancien. 

]\'e voulant pas (piitter Mansourab sans avoir iv’cmdlli tons les renseigne- 
ments se rapporlant ala maison qui fut fobjet de notre voyag(*,nous avons 
interroge quelques habitants, en essavant au moins de connaitre a quel 
litre elle les interessait et si la tradition trouvant quelque credit aupres des 
touristes visitant Mansourab de nos jours, designait plus particulieremenl 
cet endroit a leur attention on leur curiosite. 

iNotre interrogatoire ne fut pas plus heiireiix qixe nos recberclies. 

La legende est connue dans le pays, mais on n’en connait pas forigine; 
de tres races visiteurs se sont presentt's pendant ces dernieres annees. INous 
apprimes cependant que le Pere Wei linger, superieur des Missions Afri- 
caines, qui avail vecu a Mansourab pendant I rente annees s’etait occupe de 
la maison dont les ruim*s subsistaient sur tout le terrain qu’elle occupait 
jadis et qiTil (m avail menie fait ([uebpies photographies. Mais le Pere M el- 
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linger que nous desirions voir se trouvait, nous a-t-on dit, a Tantali el 
notre mission etant terminee, nous sommes partis aussitot pour cette vilie 
avec I’espoir d’y Irouver quelques documents. La, une autre desiilusion 
nous attendait. L’ancien directeur des Missions Afrieaines, atteint dune 
grave maladie, avait quitte definitivement I’Egypte pour se fixer a Paris, 
(dependant nos recherches se continueront car, M. Casanova s’est complai- 
samment charge d ecrire au Pere Wellinger et le prier de vouloir hien 
communiquer les renseignements ou documents ([u il possMe an sujet de 
cette maison interessant le Comite. 

Le resultat de notre mission n’est pas encourageanl, ii est vrai; cepen- 
dant puisqu une legende veut attacher a cette maison un fait important, 
appartenant a la fois a Thistoire dedeuv peuples, quel inconvenient yaurait-il , 
a defaut d’indice etablissant un fait reel, a laisser subsister la fiction, telle 
qu’elle est parvenue jusqu’a nous (‘t a la(|uelle, par finscription que le 
Comite vient de faire apposer auciine equivoque iie saurait naitn* dans 
i’avenir? 

Et ne pourait-on pas, comme complement, songer a I’installalion dans 
une partie de cette maison d un petit musee renfermant des copies d’objets 
ou de documents destines a rappeler le souvenir historique? 

Ge projet pourrait de suite recevoir un commencement d’evecution et 
une chambre situee dans la partie restee propriete des Wakfs pourrait fort 
bien etre ainsi utilisee et renfermer les objets et documents quM seraitaise 
de recueillir. 

En outre, si le Comite voulait examiner la question, il serait egaleinent 
interessant de nHablir la communication entre la partie Aord et la partie 
Sud-Ouest, ainsi (pie nous favons indiqne plus liaul. 


If. 

VISITK VI VILLVOK I)K VIKHVIJ.KT MVIUUUM. 

Apres avoir ac(pns la c(‘riitude (pn* la vilb‘ de Tantali ne renferinait rien 
(‘n fait de monuments bisloriques. comme im intervalle de deux heures nous 
separait de fbeuredu depart dii train , nous a\ons resoln d’en profiter pour 
visiter un villagr* sitm* a qm‘b[m*s kilonielia^' d<‘ la vilie oil fori nous avait 



18 


flit se trouver ([uelquo^ rt ou aouh sornines arrivc^s 

apres un trajet (raru* (Icnii-heurc pn voilurv. 

Rien ne distinguail rr village rleb aiitres du Delta si ce n'est fjiielques 
domes et minarets dont ies silhouettes se dessinaient deja de loin sur le 
ciel. 

Aussitot arrives, nous nous sonimes diriges vers la rnosquee cjue Ton indi- 
que coniine la plus importante. Les grilles en for de sesfenelres, d\xn bon 
travail, la desigiiaient des premier abord comine ayant appartenii a une 
bonne epoque. Et en effet. cetle mosquee, construite en brique rouge sur 
plan conciforme offre dans son ensemble comme dans ses details tels que: 
arcs, plafonds, etc, etc., des caracterisliques marquees des edifices historic 
ques de fart arabe. 

Une planche placiV sous le plafond porte finscription suivante: 

Mohamed el-Said Ibn Zaher Beibars. 

Leminbar. d'un assez beau travail, porte la date 998 de rhegire( t 689 
La mosquee tout entiere est du reste en assez mauvais etat. 

Nous avons ensuite visite une autre mosquee du m^me village et qui 
nous fut design^ sous le nom de Ei-Amr (evidemment par allusion au 
nom de Amr ibn Ass. conqiierant de fEgypte). Elle est dgalement construite 
en briques sur plan, a cour ouverte entouree de portiques. Elle n’est pas 
en meilleur etat que la mosquee de Beibars bien qifelle porte les traces 
d’une reconstruction. L'ensemble des colonnesdes portiques n’est pas sans 
effet, A mentionner particulierement, comme dcAail ornamental un chapi- 
leau byzantin portant sur sa face, en guise de fleuron du tailloirun chapi- 
teau de tres petites dimensions. 

On nous a parle egalement d une eglise mais le temps nous a manqu^ 
pour la visiter. Quant aux mosquees dont nous n avons pu faire qu’un examen 
sommaire elles en meritent un plus attentif apres leqiiel sans doute le Comity 
trouverait a y accomplir son oeuvre. 

Le Caire. le 3 o novembre 1900. 


Herz. 



279*^ RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQUE. 
fVoirle proces-verbai n" 103.) 


Presents a la reunion : 

MM. . 1 . Barois, president, 

S.E. Fr4iSz pacha, 

MM. Ali effendi Bahgat, 

P. (]asa]vova . 

Hkrz bev. 

SOM^tAIRE. 

r Marbre blaac: 

9“ Mosquee el-Moallaka (AiiLtll ), a Fayouni: 

3 " Porte de vdle Rab ei-\asr (>xa*Jt c-jL?); 

4 " Expropriations: 

ii” Mosqiiees el-Mardani { a Darb e]-\hmar (n" 120 dn pian Grand bey ), 
Kai'tbai akaratel-Kabeh (n"9 93 dupian). etCnharel-Laiaf'^^l >^^1, 

pres de la Cifadelle ( n** 1 3 ^i dn plan I: 

6" Miisee arabe, 

7“ Dc^penses et acquisitions: 

8“ Tombeau du cheikh Abdallah Gafir el-Darb pres 

de la Citadelle: 

9® Mosquee Aitomouch el-Nag^chi a B^b ebWazir: 

10* Mosquee Aksonkor (yU*** ^ 1 ] a Darb eLAhmar (n** laS du plan); 

11" Maison wakf el-Set Wassiia ( a Haret el-DaondAri fan sud dn 
n” 102 dn plan). 

l'’ MARBRE BLA\C. 

A. II esl pris connaissance d une lettre en date du j 3 deceinbre ecoule 
de la Soci^te anonyme de commerce Hongroise , informant M. I’Architecte 
en chef qu’elle ne pent entreprendre la fourniiure du marbre blanc de 
Kiskoh (voirrapp. 976). 

B. Herz bey prc^senle un croquis du monticule renfermant le marbre 
baiadi, dressf^ d’apri^sles notes et informations de Hag Ahmed Youssef, chef 
macon du Comite (voir rapp. 978). 

II est aise de constater d'apres ce croquis que la carriere est ouverle a 
[’exploitation sur une surface de box « no metres formant plateau sur le 
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nionlirul(' dont l<‘s es(‘ar|)(‘nK‘iit> UKsiircnl i ao nirlros (!(' liaulour (loptiis 
la l)ase. 

Etant donne raiitorisation obtenue de M. Alford, Ingenieur do TEgyptian 
Mines exploration C° Ltd. d’extraire diiniarbre pendant six niois sansaiicune 
redevanre (voir rapp, vn ([ue deux mois deja sc sontecoules, M. Herz 

bev propose de delqpier de nouveau le rlief macon Hag Ahmed Youssef 
avec un personnel compose d’ouvriers carriers, tailleurs de pierres et for- 
gerons pour exploiter la carriero pendant le reste du delai accorde. En ce 
c|ui concerne le transport, comme on aurait besoiii de grands blocs pour 
confection de linteaux de portes et aiitres pieces sembiables dilficilement 
transportables sur des cliameaux, et cLautrc* part, le ch(*min etant tres car- 
rossable , il sera it preferable d’effectuer le transport en part ie par voitures. 

Dans CCS conditions ia quantite du niarbre extrait atteindrait So""' qui 
couteraient L. E. 800 soit L. E. 1 6 par metre, prix excessivement avanta- 
geux. 

La Section technique est d’avis d’approuver cette proposition et d’obtenir 
la somme de 800 L. E. au moyen des virements suivants: 

Du solde de I’allocation pour la mosquee Kailbai au desert, sur les 


sioooo L. E. du Gouverneuicnl L.E. 200 

Sur le budget de I'annee courante coiiime suit: 

1 . Du crerlit affecte a la mosquee eLGhouri L.E. 200 

3 . Du credit affecte a ia mosquee Kaitbai 5^ ho 

6. Du credit affecte a la mosquee Aslam el-Bahai’. ^ 160 

9 . Du crf^dit affecte a la mosquee el- \hmar ^ 100 

11 . Du credit affecte a la mosquee Kadi Yehia 5 o 

12 . Du credit affecte a la mosquee Ganem ei-Taguer « 5 o 600 


Total L.E. 800 


La Section technique propose aussi de mettre le projet immediatement 
en execution. 


MOSQUEE EL-MOALLAKA. 

L’ Administration generaie des Wakfs transmet au Comite, par lettre en 
date du 1 5 septembre 1 qoo , pour examen , un devis de L. E. 166 dresse 
pour la reparation de la mosquee el-Moaliaka, a Favoum. 
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M. Ali effendi Baligat devant se rendre a Fayoum pour passer les fetes 
du Bairam, la Section technique le prie de bien vouloir examiner cette mos- 
quee ce que M. Ali Bahgat accepte. 

3*" BAB EL-NASR. 

A. M. Herz bey lait part a la Section technique que M. A. H. Perry > 
Direcleur general des A^illes et Batinients de TEtat a approuve le projet con- 
cernant les travaux de Bab ei-Nasr , dont 1 adjudication a ete fixee pour le 

courant, et qu'il demande seuiement a etre avise lorsque les travaux de 
nivellement seront commences. 

B. A cette occasion, il attire Tattenlion de la Section technique sur la 
perte de temps occasionnee par le systcmie adopte jusqu’a present au Minis- 
tere pour les adjudications faites pour le comptedu Comite; en effet le Minis- 
lere fait Tadjudication puis il en communique les result ats an Comite pour 
avis , et il ne prend une decision definitive qu’apres avoir recu ret avis , de 
sorte qu’un grand laps de temps s’ecoule entre fadjudication elie-meme et 
la mise en execution des travaux, 

11 propose par conschjuent cpi’on le delegue aupres du Ministere pour 
assister aux adjudications et donner son avis au nom du Comite seance te- 
nante en sc reservent d’en referer a la Section technique en cas de diffi- 
cultes. C est d’ailleurs conforme a la marche suivie jusqu’a present par les 
Wakfs pour les adjudications des travaux portes sur le budget ordinaire du 
Comite. 

EXPROPRIATIOXS. 

Il resulte d'une entrevue de AI. TArchitecte en chef avec I’Ingenieur en 
chef du Tanzim que le Alinistere des Travaux publics a ecrit le 9 4 Aout 
dernier au Gouvernorat pour inviter les proprietaires des boutiques n®* i 7 
et 2 5 de la mosquee Kalaoun (voir rapp. 267)3 accepter I’estimation faite. 

Comme travaux urgentsd’expropriations, M. Herz bey rapporte avoir fait 
demander pour I’ann^e courante : 

1° I/enlevement de la maisonnette adossee au mnr Sud de la mosquee 
Serghatmach (voir rapp, 974). 

2” Celui des boutiques n"" i 1 a 20 de la mosquee el-Ghouri. 

En donnant avis qifil a demande au Afinistere par rentremise de S. E. 



le President un etat des sonimes depensees pour les expropriations depuis 
la promulgation du decret, il propose de demander encore si le Ministere a 
contribu^ pour L. E. 5oo, a cette depense suivant les accords intervenus 
et si, sur son budget de 1 90 1 . il prevoit une somme (^gale pour les expro- 
priations. 


5® MOSQUEES EL-MARDAM, KAITBAI, ET GOAHR EL-LALA. 

A. Pour le deblaiement des rues entourant ces deux mosquees. le Go- 
mile avail alloue L. E. i 3 (^voir le rapp. 5^54). (.ette operation n’a pas 
encore ete effectuee, le Ministere Tayanl ajournee a cause des epidemics. 

Un calciil ulterieur du Tanzin qui se chargera du travail pour compte 
du Comite en fixe le cout a L. E. 3 1,9 *7 6 mill. 

M. Herz bey propose de ce procurer cette somme comme suit : 

1® L. E. 1 3 , o 83 sur iereliquat des 4 oo L. E. alloueespour la mosquee 
el-Mardani dans la repartition des 90000 L. E. du Gouvernement. 

9® L.E. t 8,893 mill, sur les Petits traraujr du budget de i’anneecourante. 

La Section technique acceple. 

B. En reponse ala communication du paragraphe 1" du 9 63 * rapport, 
le Ministere des Travaux publics fait connaitre au Comite que le Service de 
la ville ne peut faire comprendre sur son budget de i’annee courante la 
somme de 60 L. E. demandee pour les ameliorations a faire dans la rue 
conduisant a la mosquee Gohar eLLala. 

La Section propose de rappeler cette affaire auTanzirn a une autre occa- 
sion, 

6® muse'e arabe. 

M. 1 Architecte en chef fait part ala Section technique que le credit per- 
manent de L. E. 9 0 quiest a sa disposition pour les menus frais des bureaux 
servait aussi a regler les petits frais du Musee. 

Mais depuis que ce dernier a un budget special , les petits frais en ques- 
tion sont payees sur ce budget. 

11 demande par consequent une avance permanente de L. E. i o pour 
faire face aux depenses. 

La wSection technique la lui accorde. 
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7^" DEPENSES ET ACQUISITIOltS. 

A. II est pris connaissance des details des menues depereses de bureaux 
effectuees sur le credit permanent des L.'E. ao, jusqu au 5 janvier courant. 

B. Sur la demande de M. Herzbeyja Section technique autorise I’achat 
pour ies bureaux du Comite : 

D une petite caisse coffre-fort en fer ( a L. E. 5oo mill.) pour y garden 
le numeraire dont disposent Ies bureaux. 

D’un petit appareil photographique Kodak Bull's eve^’ coAtanl 
1 L. E. 8oo mill. 

Ces deux objets seront payes sur le budget du Miisee arabe. 

S'" TOWBEAU DL CHEIKH ABD\LL\H GAFIK EL-DARB. 

L'ingenieur de fa S’’ Section des ^Vakfs charge de dresser un devispour 
la reparation du tombeau du Cheikh Abdallah Gafir el-Darb fait observer 
que ia coupole de cet edifice est en mauvaisetat etque Texamen en incombe 
au Comite. 

La Section technique apres un examen sur les lieux trouve que le tom- 
beau en question ne eontienl rien qui puisse interesser le Comite. Elle 
recommande seulement aux Wakfs de le conserver le plus longtemps pos- 
sible. 


9" MOS(>tEE AITOMOLCH EL-XAGACHI. 

La seconde visite a ete pour ia mosquee Ailomouch el-Nagachi ou 
iVI. I’Architecte en chef a fait proceder au triage des morceaux de marbre 
sculptes et avec inscriptions mis a jour lors des derniers travaux. 

Une partie de ces marbres sem d^^posep au Musee. Tautre sera mise de 
cote pour etre vendue. 

1 O® MOSQUEE AKSONKOR. 

L’Admini strati on g^n^rale des Wakfs donne avis au Comity que les colon- 
nes du dome du minbar en marbre de la mosquee Aksonkor sont en mauvais 
etat et le prie de faire le n^cessaire. 

La Section technique apres s’^tre rendu sur place a en effet constate cette 
d^fectuosit^. Elle propose de defaire le minbar et de le reparer. Elle charge 
aussi \f. Herz bey de dresser un devis pour la reparation des tombeaux. 
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I r MU.s(>N WVkF KI-SKTT \\VSSIL\. 

M. UvVA bo\ a\is<‘ ia S<?cU()ii lechnu[ne<[LK‘{lans la inaibOiuleS(‘ll Ouassilali 
lv’> travaux pnHiis pour la somriio (1(* L.E. 3() ( voir rapp. no sont pas 

sufiisants et ([u'il faiulrait encore ime somme complemenlaire de L. E. i 
.Apres un evamen siir place la Section technicjue est da vis que le 
Comite a fait tout ce qu'il devait faire pour la conservation de la salie con- 
tenue dans celte maison et qiu I’lnteresse et (jue les Wakfs devraient s’oc- 
cuper du reste d(‘s (ra\au\, et ce d’aulaiit plus (pie la maison est loue(^ 
par eu\. 

Le 1 ^ Jan\ier i qo i . 

SijpK* : J. Bvnnis. J, Fnwzpjiclm. \. ItAiKar. V. IIkkz 



PROCES-VERBAL N” 104. 


Le 5 ferrier 1901, a trois heures de I'apres midi , ie Gomite s’est r^uni 
au siege de FAdministration generaie des Wakfs. 

Etaient presents : 

LL. EE. Abdel Halim pacha Assem, president, 

J. Fraaz pacha , 

Husseiiv Fakhrv pacha; 

M. M. Ha^>\ bey Bakhoum , 

Herz l)ev, 

D'' B. Moritz . 

SvBEPi l>ev Sabbi. 

So font (‘xcuser: IAj, EE. (biuiiim pacha Avgcib, V\coub Abtin pacha et 
M.M. M VNESC\LCO ])ev', 0 . DE MoHL, Sll’ AViLLIAAI GaRSTIN , P. GaSANOVA , 
A LI efTendi B ahc. at. 

En l ahsence de M. le Secretaire, M. Herz hey en reniplit les fonctions. 

I. 

H est pris connaissance du proccs-verbal de la dernierc seance qui esl 
adopte et signch 

Jl. 

M. Herz bey pro sente une lettrc en date du janvier 1901, par laquelle 
M. Gli. J. Alford, aunomde YE/ft/pUan Mwrx lirploradnii Compafn/ Limited, 
auto rise h^ (i'oniite a extra ire du marlire lilaiic des carrien's sises pres de 
Ahou Garayah, jusipi'au 3 () septemlire 190 i (voir pr.-verh. n" io 3 ). 

in. 

S. E. le Presidem fait part au Gomite que LL, EE. J. Franz pacha, 
Tigrane pacha, ^acouh Arlin pacha, Hussein Fakhry pacha. Sir William 
Garstin, AIM. J. Zarh be\ , Herz bey, Saber bey Sabri, Ali effendi Bahgat 
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et lui menie so suiU rendus le ly jaiivier ecoule a la inosquee el-Azhar 
pour examiner sur pl^ce Taffairede la reconstruction des locauv annexes du 
monument (^^voir pr.-verb. n® i o3 , S VlII). Ils ont decide: 

1 ° Que les alignements du Tanzim seront modifies de facon que I’oka- 
lah Kaitbai' ne soit pas touchee et que lelargissement de lame sera elTectue 
du cote de la mosquee. 

2 ” Que I’Administration des Wakfs pour compenser la perte de la par- 
tie de la mosquee qui va disparaitre pourra etendre la construction des lo- 
gements des etudiants sur toule la largeur de la derniere arcade Sud de la 
mosquee qui avoisine les logements actuels. 

Le Gomite accepte. S. E. Fakhry pacha demande que les logements 
soient installes dans TokMah Kaitbai' elle-meme. 

IV. 

S. E. Fakhry pacha recommande la mise en execution du projet con- 
cernant la maison Gamal el-Dyn el-Zahabi. 

S. E. le President rapporte avoir visite la maison en compagnie de 
M. Herzbey. 11 partage Tavis de S. E. Fakhry pacha et il est preta accorder 
la somme de L.E. fioo pour ces travauv si les bureaux du Gomite acceptent 
de s en occuper. 

Le Gomite accepte la proposition de S. E. le President. 11 propose en 
outre de demander au Ministere des Travaux publics que de legers encor- 
bellements soient adopted sur la facade Nord de la maison. 

V. 

Le Gomite a accepte dans sa derniere seance de pourvoir aux frais de 
publication des etudes que M. M. Somers Glarke , Strzygowski , Herz bey 
et le 0*“ Moritz ont Tintention de publier en collaboration sur les monu- 
ments copies anciens. 

M. Herz bey demande dans ce but un credit de L.E. 26 a prendre sur 
le credit annuel de L. E. j 000 du Ministere des Finances pour faire face 
aux frais prf^liminaires teis que mise au net des dessins, reproduction des 
photographies, etc. 

Le Gomite acj'eptr. 
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Vi. 

H est present^ une serie de iettres de remerciements pour I'envoi de I’ou- 
vragesur la mosqu^e du sultan Hassan (voir pr. -verb, n® loa). 

VII. 

L’Imprimerie de I’lnslitut francais d’archt^ologie orientals du Caire vient 
de livrer en 4 oo exemplaires le i6" fascicule resumant les Comples-ren- 
dus du Comile, exercice iSqg. 

La distribution en sera faite coinme d’usage. 

vm. 

Dons faits au Comite: 

Mitheilungen der K.K, Central commission fur Erforscliung etc. etc. — Wien, 
27 Band, 1 Heft 1901. 

Revisla de la Asociacion artistico-argueologirn Barcelonesa . — Ano IV , n® 28 , 
Vol. Ill, janvier, fevrier 1901. 

Bulletin de la Sociele Khediviale de Ghgrapliie. — V® serie, n® 8. 

Le n® 3,78-7 de I’edition hebdomadaire du The Spectator , contenantune 
critique sur la mosquee du sultan Hassan. 

La seance est levee a lx heures. 

Pourle Secretaire, Pour le President , 

Herz. Signe: Mohamed Seroir. 

Les memhres . 

Signer H, Fakhry, S. Sabri. 



PROCES-VERBAL iT 105. 

(Voir ie rapport n'’ 280 de la Section technique). 


Le Comite s’est reiini au siege de I’Admiiiistratioii genth'ale des Wakfs, le 
5 Mars 1901 a 3 lieures de Tapres-midi. 

Etaient presents : 

M. AIoh VMED bey Serour, vice-president, 

LL.EE. Hlsseln Eakhrv pacha, 

Ibrahim pacha Naguib, 

Yacoub Artin pacha ; 

AIM. Ahmed bey Sabri, 

Ali effendi Bahgat, 

P. Casanova, 

Herz bey , 

Manesg4lco bey, 

G. Maspero, 

Saber bey Sabri. 

Sc sont fait excuser ; S. E. Abdel Halim pacha Assem, president; Sir 
William Garstin; S. E. Tigrane pacha; M. Ie D" B. Moritz; M. Hanna bey 
Bakhoum. 

En i’absence de S. E. Abdel Halim pacha Assem, president, la seance est 
presidee parM. Mohamed bey Serour, vice-president. 

I. 

Le proces-verbal de la derniere seance est approuve et signe. 

II . 

Le 380® rapport de la Section technique est approuve. 

III. 

M. Herz bey donne lecture de I’ordonnance khediviale if 5, en date du 
9 fevrier 1901, nommant membre honorairc du Comite , M. Somers Clarke , 
aifisi que de la Ictlre de ce dernier remerciant pour cette nomination. 
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l\. 

Lecture est donnee de la lettre de M, Ic Directeur de I’Institut francais 
d archeologie orientale du Caire annoncant avoir ecrit a M. le Ministre de 
instruction publique de France pour ies ouvrages demandes par le Comity 
(voir le dernier proces-verbal). 


V. 

Le Gomite approuve d’offrir un exemplaire francais de Touvrage sur la 
mosquee du sultan Hassan a la Bibiioth^ue de impriinerie nationale ainsi 
qua M, le professeur Strzygowski. 

VI. 

M. Hebz bey presente une photographic interessante dela mosquee Kanbai 
Emir Akhor pres la Citadeile (n” i3() du plan Grand bev), oIFerte au Co- 
mite par S.E. Franz pacha. Cette photographic montre I’etat de la mosquee 
a 1 epoque ou elie avait encore son minaret. . 

Le Comile vote des remerciements au donateur et decide de faire repro- 
duire cette photographic dans le prochain bulletin du Comite. 

Vll. 

M. Herz bey presente Touvrage de M. d’Amelio sur la maison dei Vetlii 
a Pompei. 

Le Comite decide d’acquerir Touvrage pour la Bibiiotheque du Musee. 
Le cout en est de i so francs. 


VIIL 

M. Herz bey aviso le Comile quo M. le Commandant de la police du Caire 
avait fait sur sa demande , le 1 8 du mois passe, un exercice de pompiers dans 
la cour de la mosquee el-Hakem et a examine le materiel dont le Musee 
dispose pour combattre I’incendie. 

M. Mansfield bey a dit a cette occasion qu’il serait utile de penser des a 
present a I’installation conlrc Imcendiea faire dans le palais en construction 
du nouveau Musee et se declare pret a donner tons les rensoignoments s\ 
referant. 
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Le Comity decide de roniniuniquer cet avis au \Iinistere des Travaux 
publics. 

IX. 

Les ouvrages suivants sont offerts an Comite. 

Revista de Aragon. — Ano segundo , i et 3 , janvier-fevrier 1 qo 1 . 

La Seance est levee a 4 h. 1/9. 

Le Secretaire. Pour le President, 

Signe: A. MANEsciLfio. Signer Moiumed Seroir. 

Les memhres . 

Signer H. F\khrv. Vacolb \rti\ pacha. 



280 ' RAPPORT 

(Voir le proces-verhal n" 105 ). 


Presents a la minion : 

MM. .1. Barois, president. 

Herz bey. 

MM. Ali effendi Bahgat, et P. Casanova sont absents du Caire. 
S.E. J. Franz pacha et M J. Zarb bey se font excuser. 

SOMMAIHE: 

1 " Mur de la vitle. 
a" Devis et rontrats. 

3“ Devis. 


l"" MI R DE LA VILLE. 

Conformement aux prescriptions du paragraphe 3 du 278*’ rapport, 
M. Herz bey presente une evaluation des travaux d^isolement du murdela 
vilie monlant a 56 L. E. 0/17 mill. 

La Section technique Tapprouve. La somme de L. H 100 derniere- 
ment affectee au mur (voir I’app. 269 et 3 78) ayant laisse un reliquat de 
9 5 L. E. 874 mill., on demanderapour le reste soil 3 o L.E. 173 mill., 
un virement du chef rrimprevus?^ des 90,000 L.E. du (rouvernement. 

9® DEVIS ET CONTRATS. 

La Section technique prend connaissance des devis et rontrats suivants 


pour travaux surles 90,000 L.E. du Gouvernement. 
a) Sur le chef A, 4 . Monuments abandonnes. 

1" Tomheau Tachtonior an doscrt Kaithai L.E. Oo 

9“ Tombeau Khaoiiand Tolbieh au desert KaitLai - 900 

3 " Tombeau du sultan Kouz el-Assai an desert Kaithai. . . - 100 

/r Tombeau du sultan el-KorAni au desert " 100 

b ) Sur le chef A , r. Monuments appartenant a des parti culiers. 

1" Tombeau Karkar 1 >. E. 

e"' Tomheau M akf eLKotrhani -r 900 



jV.B. Les formalitos avcc ios iiilen\sb<‘s, proprielairos ou nazirs dc res 
deux monuments ont etc remplies ( voir rapp. oGi). 

La Section technique recommande la mise en adjudication de tons ces 
travaux. Et comme les montants de leurs devis depassent les previsions por- 
tees sur la repartition des 110,000 L. E., elle propose pour parfaire la 
somme necessaire de demander au Ministere des Travaux publics un vire- 
ment sur les sommes alFectees aiix autres travaux de cette categoric. 11 en 
sera de meme pour la somme de 16 L.E. 41)3 mill., depensee en plus de 
1 allocation de yo L.E. pour la coupole el-Chanahra et due a I’Adminis- 
tration generale des Wakfs (voir rapp. f?3oj. 

3'^ DEvrs, 

Les devis suivants, dresses par les bureaux du Comit(*, sont approuvespar 
la Section technique. 

1® Mosquee Kalaoun , travaux de reparation de la coupole 


(demandes par le chef gardien de la moscjuee) L.E. ao 

9® Okaiat Mahamed hey Abou Dahah, reparation du por- 
tal! (rap. ) ‘jQ 

3 ® Tombeau el-Ghouri, inosaiques (rap. 918) 9 3 

4 ® Tombeau de Hassan Sadaka, petils travaux de mise en 
elat (demandes par ie cheikh de la tekiet el-Maou- 

laouieh) 7 yo 

5 ® Koubbel el-Chabilii (travaux pour abriter une kiblah 

exterieure pres de la coupole el-(ibabihi ib 

6® Coupole de Xassem Abou Tayeb pres du tombeau el- 

Chabihi ( travaux demandes par M. Y \rcbitecte en chef. ^ 1 5 

7® Kouttab Tarabai el-Cheriti, travaux d'amenagement de- 
mandes pai‘ le Fiki) 8 


Ce kouttab etant pret afonotionncrla Section technique charge )I. Herzbev 
de s’occuper de ces travaux, le plus tot possible. 

Le Loire, 9 3 Fevrier 1 (jo j . 


Signer IlARfUs, Hkrz. 



PROCES-VERBAL N" 106. 

(Voir le rapport u" 181 de la Section technique.) 


Lc Comite sVst rciini au do I’Adminislralion dos Wakfs, lo 
() avril iqoi a A heurcs dc i’apres-midi. 

Etaient presents : 

M. Moil, bey Serour, virc-presidcnl , 

LL. EE. Fakhry pacha, 

Tigra^e pacha, 

Yacour Artin pacha; 
mi. Ahmed hey Svbri, 

De Moiil, 

Ali effendi Hahgat, 

Ha\na l)ev BuiiocM, 

Herz hey, 

Man'escalco bey, 

Saber hey Sabri. 

Se font excuser : 

MM. Le B. Moritz, 

J. Zarb hev\ 

En iahsence de S. E. Abdel IIaltm pacha Assem, la si^mce esi presidee 
par M. Moil, hey Serour, vice-president. 

I. 

Le proces-veiLal de la derniei*(‘ seance est approii\e. 

Ti. 

S. E. Artin pacha propose quo le necessaire soil fail pour qu’il soil pos- 
sible de visiter la mosquee de Nasr ilin-Kalaoun a la Citadelle. 

Actuellement la clef de celte mosquee est difficile a trouver. 11 serait 
utile de faire pln(‘er un ecriteau indiipianl ou Ton pent deniander celte clef. 

3 



]fl. 

f.o Happort do la Seolion Ifjrlinique ost approuvo, sauf la ques- 
tion traitee au S 7, PersonnoL qui sera evaminee iorsque M. le President 
assistera a la seance. 

Le Comite n’approuve pas la nomination de M. Mahmoud eff. Effat. 
Surla proposition de S.E. Fakhrv pacha, le Comite decide qiiaucun em- 
ploye ne sera propose sans ([ue son dossier no soit e\amin»L 

IV. 

M. Hkrz bev presente au Comite line lettre en dale du 9 1 mars iqoi , 
n® loy, de S.B. le Patriarche, remerciant pour Tappui (jue le Comite 
veut donner a la demande relative a IVdablissement des reglements du 
Tanzim a Kasr el-Cham'a et Deir Abi-Seifein. 

Lecture est donnee aussi cLune autre leltre du q mars 1901 , n® qS, 
par laquelle S.B. le Patriarche declare accepter la convention faite entre 
S.E, le President et M. Aakhla bey el-Barali, concernant les travaux a 
executer dans les monuments coptes (voir proces-verbal n® io 3 ]. 

M. Herz bey presente une lettre de M. le C*® Zaluski, datee du 39 fe- 
vrier iqoi, remerciant pour sa nomination de membre honoraire du 
Comite. 


\L 

Le Comite discute la question relative a Tisolcment du palais Youchbak 
(Hoch Bardak) (voir rapport abq, S q dela Section technique, et proces- 
verbal n® qq, § 3 ), et decide quo la Section technique etudie a nouveau 
la question avec M. S, Sabri bey. 


MI. 

Par lettre en date du 1" octobre 1900 TAdministratton generaie des 
Wakfs transmet au Comite le dossier du proces intente a Mob. Selim Laz, 
au sujel de la destruction du sebil Ismail bey Kebir (v. rapp. io 4 S 1 e). 
Comme les frais judiciaires se sont eleves a 16 L.E. 971 mill., et qiie le 



(lonseii administralif declare abandonner cette affaire , rAdmiiiistrati on des 
Wakfs demande quelles sent les intentions du Comite a ce sujet. 

Le Comite charge la Section technique d examiner Taffaire et de faire 
des propositions a ce sujei. 

MIL 

Sur la proposition de S.E. Artin pacha le Comite decide de classer dans 
ses archives I’interessante etude de AI. Bensilum, architecte aux bureaux 
du Comite, sur la creation d’une rue historique an Caire. 

IX. 

Sur la proposition de S.E. Artin pacha, h‘ Comite decide de rappeler a 
la Municipalite d’Alexandrie la question relative a la conservation de la 
tour dite des Romains. 


X. 

Par lettre en date du lx avril i qo i , n" i 3 i 6 , le Alinistere des Finances 
demande an Comite lepaiement de la somme de 5 1 4 L.E. i 78 mill., mon- 
lant de I’impot des terrains dont les revenus sont affert<^s an Afusee arabe. 
Le Comite approuve le paiement. 

XL 

Ouvrages recus par le Comite : 

Revista de In Asociacion artistico arqueologica Bareeloaesa, — Table des 
matieres du vol. II; n® 9/1, vol. III, mars-avril 1901. 

Revistn de Aragon , n® 3 , Ano segundo, Alarzo 1901. 

Bulletin de Vlnsiitut egyptien, 4 ® serie, n'’ 1 , fa sc. n® 4 , 5 mai 1900. 

La seance est levee a G heures. 

Le Secretaire, Pour le President, 

Signer A. AIvxescalco. Signer Abdil Hallm. 

Les Membres, 

Signe : H. F\khry, H. 1>\khoi m. 


3 . 



H\l'POF{T 


Die LV SieCTION TKCILMQI F. 
(\(tir I<* p?'on*s-A fM'linl n" lOG.) 


Presents a la reunion : 

MM. J. CvRors, president, 

IIkrz l)ev, 

J. Z^RB ])ey. 

M. Alt etFendi se fait e\e riser. 

SOMMAHU:. 

1 ° Lne rolvlisa; 

9 ” Adjudication; 

3’ Devis et contrals: 

A" Mosqnee dii sultan JIassan i ) pivsde la Citadello ( if 1 33 dn plan (irand liey); 
5" Xasr el-Chain’a an Vieux-Caire; 

G" Mos(piee Kanbai el-Cljarkassi ^^Lols fa ol-Mancliieli (if i ,Vt dn plan); 

y® Personnel deshureaux ilu foniilo; 

S'* Confection de dessins; 

(f Depeiises. 


1*^ liOKHSV. 

Moliamed effendi Nafeli dernando nn perniis pour rcconslruiro samaison 
sise a Darb-Bazazra [Bab cl-Gharia] et conlifjue a I’ancien mur de la villc 
(voir rapp. 278). 

La Section tecbni(|ue, apres exanicn, nc s’oppose pas a la delivranredu 
permis en question, a la condition toutofois que le mur ne soil pas touche. 

A celtc occasion elle eniet le veeu de voir evecuter le projet de de{ja{jc- 
ment du mur (voir rapp. 207), autrenienl le (ioniite est presque impuissanl 
a veiller a sa conservation. 


9'^ ADJlDTCVTtOX. 

II est pris connaissance du dossier de Padjudication des travauxdu pont 
Abou Menafjgali que le Ministere des Travaux publics a reniis a M. I’Ar- 
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cliitocte en chef a la date du i 7 mars courant pour examen cl avis (voir 
rapp. sfig). 

La Section tecliniquc propose de confier Texecution de ces travaux au 
meilleur soumissionnaire, Il)rahim Antoun, avec 10 0/0 de rabais sur Ics 
prix du devis estiniatif, 

3 ” DEVIS ET COMBATS. 


La Section tecliniquc prcnd connaissancc des devis et con I rats pour Ics 
travaux ported sur Ic bud(jct do I’annee couranle (voir rapp. ‘.lyo) et re- 
comma nde icLir niise immediate en adjudication. 


NIMKROS 
d’ordre 
du luul|7et. 

DCSICXATIOX ET XATIRE 

des Iravaiix. 

MONTANT 
des devis. 



L. E. 

1 

Moscpico ebChoiiri : a) travaux dc consotidalion 

100 


h) r(‘paraliou do minbar 


4 

Mos<pi(‘o fundrairo Kai(l)ai au tlcsert : dcjjafi'o incut cl travaux 



divers 

1 ‘20 

7 

MosfpitV Kidjiuas el-lsliaki : inur dc soulenenicut Est 

33o 

7 

Momjucc Tatai’ cl-IIcf[azich : travaux dc conservation 

aoo 

8 

Mosqiu'c cl-Mahmoiidieh : travaux dc reparation 

1 100 

1 0 

Mos(|uee Inal el-Atabeki: travaux dc consolidation 

3oo 

i3 

Mak’ad du sultan Kaitbai au desert : reparaiioii 

iGo 

I Le reste de rallocatioii figurant au budget, soil L.E. 200 a sor\i a facliat du iiiarbre I 

bianc (\oir 

rapp. 279). 

1 


MOSQLe'e DL SLLTVA lUSSVN. 

M. rArcbitecle en chef presente dix-sept devis dress<*s par les bureaux du 
(iomite pour la reparation de la mosquee du sultan Ifassan et dont b* mon- 
tant total esl de Ij.E. ^ioooo confornnummt aux projp’amrne et (*valuation des 
travaux fqjurant dans la monofjrapbie de la uioscpiee (voir rb. VI. p. 3 i ). 

Quinze de res devis se rapport ent respect ivement aux ([uinze parcelles 
l(‘intees par desrouleurs diftlb'entes dans leplan n" 3 , section 3 "’*; quant aux 
deux aulresilsonl trait au d/’^jajpmient de r<*dilice dont un projet est presente 
el qui nVst autre (pu* celui li;pirant dans la monoqraj)liie, [lajje q. 





— ;58 — 


La Section tecliniijue apres e\ainen approine le plan explicalil’ ainsi 
(jne les div-sopt devis dont voici ies details: 


j NUMEROS 

1 d’ordre 
du budget. 

OESIGXATIOIV ET XATURE 

des tra\aux. 

MONTAXT 
des devis. 


Fa^'ade de la porte principale et vestibule 

L.E. 

9^0 

833o 

3 

:] 

Sahn et liouans ^ord, Sud et Guest 

Liouan Sud 

1 3 1 0 

h 

Madrasset el-Hanafieh 

333o 

5 

0 

Madrasset el-Hanbalieh 

Madrasset el-MMkieh 

i3io 

1785 

333o 

7 

Madrasset el-Ghafaieli 

8 

Salle du tombeau 

.3Ai>o 

9 

1 0 

Partie Guest de la mosquee (depeudances) I 

1 2880 

Facade Nord • ... 

' i38o 

680 

1 1 

Facade Est 

1 9 

Facade Sud 

9 1 60 

i3 

Facade Guest ... 

2 90 

1 h 

Le grand minaret 

2280 

i5 

Le petit minaret 

2^5 

i 6 

Deblaiements et murs de sou tenement 

2 0^0 

17 

Expropriations 

4880 

/ 



Total L.E 

- 

4oooo 


Elle propose de ies envoyer an Ministere des Travaux publics pour faire 
donner a cette affaire la suite qu’elle comporte. 


5” kASR EL-CHAM’A. 

M. Herz bey presente un etat des travaux executes jusqu’a ce joura Kasr 
el-Ghama, se soldant par un total de L. E. 9 4oo y compris frais de sur- 
veillance. II expose en m^me temps que d’autres travaux sont requis pour 
achever la consolidation de la porte Sud et demande a cet effet un credit 
supplementaire de44/i L.E. ySo mill. 

La Section technique accepte. Elle propose de se procurer le credit en 
question au nioyen des virements suivants : 

iqs L. E. reliquat de Tallocation de Bab el-Fetouh; 




— 39 -- 


iioa L. E. 780 mill, a prendre sur le credit aflecte aiu monuments 
wakfs ctAldi^. 


6"" MOSQLEE KA>BAl EL~CHABKASSI. 

Sur le dire (fun certain Horai Ali que le minaret de cette mosquee menace 
mine, le (louvernorat du (]aire a invite rAdniinislration generalcdes Wakfs, 
a la date du mai lyoo, a prendre des mesures le plus tot possible pour 
faire disparaitre tout danger, 

M. I’Architecte en chefrapporte qu’aussitot ce fait parvenu a sa connais- 
sance, il a fait proceder aux dates du juin, septeml)re lyoo et du 
1 7 mars courant a trois examens dont il presente les resultats. II s’en suit 
que Imclinaison s’accentue de plus en plus,de sorte qiui un moment donne 
on pourrait s’attendre a une chute do Tetage superieur. 

La Section technique propose de faire (Kuiiolir cel el age apres en avoir 
pris une vue photographiqne et de garder solgneusement l(*s mattu’iaux 
provenant de cetle demolition en attendant la reconstruction du minaret. 
Cela fait, lexamen sera continue sur les autres etages. 

Le voisinage de la meidahpouvant iHred apresTavisdesagenlsdu Comitd, 
et que la Section technique partage, ia cause principale de Tinclinaison du 
minaret, il y a lieu d’inviter F Administration g^n^rale des Wakfs a la sup- 
primer de Tendroit actuel on a prendre les mesures necessaires pour faire 
disparaitre les infiltrations qui se produisent. 

7® PERSONNEL. 

A. Sur la proposition de M. rArehitecte en chef du (iomito, les augmen- 
tations suivantes sont accordees aiiv employes n-apres, paves sur le luulgel 
ordinaire, et ce a partir du janvier lyoi : 

1* M. Elias Hakim do I..E. 18 a. l.,E. -loparmois. 
a" M. Farahat Omar 8 9 

3 ® xM. Michel Kyritzi 7 H 

4 " M. Hamefl Hamdi ^ r» 

S'" M. Youssef Ahmed 6 7 

6" Mohamed AH, courrier, do 1 L.E. Hoo mill, a 1 h. E. 700 niilL 

7'’ Kassem el-SaiVl de t L. E. Hoo mill, a 1 L. K. 700 null. 

IL M. Herz be\ rapporle {|ir<‘n dehoi's de^ trois grjinlicris permanenN 



appoiales par le GouvernenK^nt et mis a la disposllion des bureaux du 
Gomite, ii en est nomrni^ d autres provlsoires pour siirveillor Ics fouilles que 
les parficiilierspratiquentdans les terrains places sous le controledu Coniite. 

La surveillance de tons cos agents s ’impose. II est propose d(^ charger de 
ce service )I. Michel Kyrilzi en lui accordant les frais de deplacement que 
cette occupation comporte. 

C, Par suite des vols frequents survenus dans ces derniers temps dans les 
mosquees du Caire, I’Administration gthuVale des Wakfs avait invite les 
bureaux du Comite a dresser un inventaire d(j tous les ohjets antiques 
qui se trouvent dans les monuments pour qu’ils soient inscrits sur des 
registres speciaux et consignes aux personncs responsal)les afm d’assurer 
leur existence. 

M. TArchitecte en chef du Comite repondit a cette demandc que ses 
bureaux nc disposent que d’un personnel restreint occupe constamment aux 
travaux courants et ne pouvant entreprendre Poperation do I’inventaire de- 
mande. 

L’Administration vicnt de repondre a la date du 3 mars courant que les 
bureaux du Comite sont competcnts pour la redaction des invcntaires de- 
mandes memo s’il etait necessaire de nommer des agents auxiliaires. 

M. Herz bey propose dedonner suite a la demande des Wakfs etde nom- 
mer Mahmoud effendi Effat ex-ingenieur des \Vakfs avec un traitement de 
Q L. E. par mois. Effat effendi sera aide par un copiste. 

La Section technicjue acccpte pleinemcnt toutes les propositions de 
M. Herz bey et prie le Comite de vouloir bien les approuver. 

S'* CONFECTION DE DESSINS. 

La Section technique prend connaissance des dessins et photographies 
de la porte de ville Bab Zoueilah executes par M. S. Testaferrata (voir 
rapp. 371). Elle autorise^le paiement de 80 L.E. prix convenu de ce travail 
comme suit : 

4 A L. E. 4 5 1 mill. , reliquat du credit alloue pour Bab Zoueilah dans la 
repartition de 90.000 L. E. 

35 L.E. 34 () mill., sur le chef E: impressions du budget de I’annee 
courante. 
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9^ DEFENSES. 

La Section technique approuve les details des depenses effectu^es par 
M. Herz hey sur le credit permanent de 2 o L. E. qui lui est accorde pour 
. menus frais de bureau et ce du 5 janvier (voir rapp. 275) au 28 mars 1901. 
Le 28 mars 1901. 

Sig^e : Binois, Herz, Zarb. 



PROCES-VEKBAL iT 107. 

(\ oir ie rapport n'’ tie la Section teclinique;. 


Le Comite sest reuni au siege dc I’Administration generale des Wakl's, le* 
y Mai ipoi a 4 lieures de Tapres-midi. 

Etaient presents : 

LL. EE. Abdel Halim pacha Assem, president, 

Husseen Fakhrv pacha, 

Yacoub Anm pacha, 

Ibrahim pacha Naguib. 

M.M. Ahmed bey Sabri, 

Ali effendi Bahgat, 

Hanna bey Bakhoum , 

Herz bey, 

A. Manescalgo bey, 

G. Maspero, 

D" B. Moritz, 

Saber bey Sabri , 

Zarb bey. 

Se font excuser ; S. E. TIGRA^E paclia et Sir William Gabstiv. 

I. 

Le proces-verbal de la derniere seance est approuve avec les observa- 
tions ci-apres : 

Paragraphe HI. — Personnel, S. E. le President declare accepter les 
propositions de la Section technique (voir rapp. iiS i § 7 ) et promet de don- 
ner tout son appui pour qu’une suite favorable soil donnee aux desirs du 
Comite. 

Pour ce qui est de la nomination de M. Mahmoud Effat, le Comite, 
apres avoir pris connaissance des pieces du dossier personnel de ce can- 
didat, et elant donne que le reglement ne s’oppose pas a sa nomination 
declare I’engager a litre provisoire en qualite d’ingenieur aux bureaux du 
(iOmite ct a raison dc L. E. 9 par mois. 
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11 . 

Le rapport n° 382 do la Section technique est approuve avec les obser- 
vations suivantes : 

Le Comite approuve ia proposition du paragraphe 5 du rapport ci-des- 
sus au sujet de la cooperation du Ministere des Travaux publics pour les 
expropriations des boutiques, en invitant toutefois ce Ministere a verser 
reguiierement la somme de 5 oo L.E. a la Caisse du Gouvernorat pourque 
cette somme annuelle puisse s’accumuler au besoin et qu’elle ne puisse re- 
tourner a la Caisse des Finances. 

Ce systeme est du reste adopte par le Comite pour le raeme but. 

Pour ce qui est du § G. - — Mosquee du Sultan Hassan. S. E. Faxhry 
pacha informe le Comite que le travail de verification en question sera fait 
a titre gracieux par le Ministere des Travaux publics. 

Le Comite decide que Tun de ses agents sera charge d’assister les veri- 
ficateurs du Ministere. 

Paragraphe 1 1 . — Maiaon tvakf Radoudn bet/, Le Comite approuve la so- 
lution proposee par S. E. Yacoub Artin pacha au sujet de la cloture eii 
((ueslion. Cette cloture sera placee a environ 1 8 metres du mak’ad et il 
sera demande aux Wakfs de demolir la vieilie construction situee entre la 
cour existante et le mak’ad. 


HI. 

Le Comile prend connaissance d'une leltre du Ministere de ITnstruction 
publique datee du *2 9 avril 1901, n° /j 9 , au sujet de la construction d’une 
ecole sur une parcelle de terrain mise a la disposition du Comite et sise 
pres de la Coupole et Fadaouieh. 

Le Ministere declare se charger de la depensc de la construction et prie 
le Comite de fairc faire par ses bureaux le projet, on adoptant le style 
arabe et de pro coder a toutes les formal! tes n«*cessaires pour la mise en ad- 
judication apres en avoir informe le dit Ministere. 

IV. 

Le Comite prend connaissance de la lettre en date du tib juillet 1900 
n" .Y’l.de M. Born, commuuiquant la declaration des RR. PP. Salesicns au 


sujet de Toffir des plaques retrouv<Vs a Hid) Sidra ( voir 1 annexe du 
rapp. n‘’3 7 *j). 

Le superieur des Salesiens dernande toutefois qiie leCJomite lui arcorde 
line somme au profit de I’lnstitutprofcssionnel, soil a tiire d ind<'iiinitepour 
frais nercssites par le travail d’enleveincnt, soil connne ^|nilificalion. 

Le (Jomitc n approuve pas. 

V. 

M. Hfinz bev annonce avoir reru de M. Maspero el pour le Musee arabe 
deux bols cn faience vernie trouves a Tile de P!nla\ 

Ces bols, maibeureusement inconqilets, soul acreples par le Coinile 
qui en remercie M. Maspero, 

VI. 

S. E. Fbanz pacha remet par rcntreniise de M. Her/ bey une pboto^jra- 
phie des mosquees Kalaoun, Nasser et Barkouk sur laquclle lijjure la cou- 
pole du tombeau de Mobamed eLAasser, demolie il y a 3,) aiis environ. 

Le Gomite vote des rcmerciements au donateur. 

ML 

M. Her/ bey presente au Gomite les accuses de re(*eplion ci-apres au 
sujet de rouvrajjc de la mosquee du Sultan IJassan: de la rtSovietji for the 
protection of Ancient Bnildinfrs}) Londj*es. — De la //. Accademia dei Licet, 
Rome. 


MIL 

Ouvrages oflerls au Gomite ; 

Reiista de dr^oa. — Ano segnndo, IS am, h , abril i yo i . 

La seance est levee a 5 heures. 

Lc President, 
Sigruj : Abdki IIaiim. 

Le Secretaire , 

Signe : A. Manescvlco. 

Lcs menibres : 

Signe : H. P^Akimv, S. Svuai. 



282" RAPPORT 
DE LV SECTION TECHNIQUE, 
( \ oir ]e pronVverhal n'' 107. ) 


PrescMils a la rounion: 

iku (‘ffendi Baugat, 
Herz ])ey, 

SABEn bey Svbbt, 

J. Zarb bey. 


SOMMAlIiK. 

U Tombe.'iu do Saleh Negm el-Dyn Ayoiih (<^^i a el-^ah’as- 

syn (n” 38 (111 plan jtj-raiul hey): 

‘U Porle de ville Bah Zoueilah <-'b); 

3® liouliat dll sultan Inal ( ^ el-Klioronfieli ( pres dii n" Oo du jdan), el tomheau 
du nifhue, an desert: 

A” Aipieduc de Fonni eUKhali^; 
h** Expropriations; 

0® Alosipiee du sultan Hassan pirs de la Citad(dle (lU i33 du plan) : 

7® Mosquee el-Moallakah (^uiLtii), a Fayoum: 

8® Paiements; 

9® PoHe de ville Bah el-Nasr( c^b): 

lo® Mak'ad de BeileUKadi a ehara Beit el-Kadi; 

11® Maison Avakf Radouan hey (d)o el-Khexainiidi : 

19." Mosquee Saoudoun Mir Zachdi a Souk (‘hS(“lali. 

l'* TOMBEVl DE SVLEIf >E(iM KL-DY\ UOIB. 

M. rAr(*hil(“rt(‘ (‘ii cluT pr(*sonte un dexis de fj.E. y dresse par les 1)U- 
reaux du Coiniie pour renl('‘\(‘ni(‘iit d(‘s riiiiies ad()ss«*es eoiitre le dome dii 
tomheau de Saleh NV|;m el-Dyn Ayoub. C(*s niiii(*s, lout (*n carliant ledcime 
facilitiMit lieaueoup les iniiltralions d('s cam pluviales dans b' monument. 

La SiM'lion leidmiipie areepti* b> devis r[ autorise ri'xeM’ution d(‘s travaiix 
pr(‘vus. 
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RAB ZOIEILXH. 

Le Ministere (Ifs Travauv publics informe ie Comite, par lettre n" io 3 o 
du 1 7 mars 1901 quo raffaire do ia maison sise au dessus de la porte de 
ville BabZoiieilah (voir le rapp. 99) est liquidee par le paiemerit de sa valour 
au wekil des heritiers Abdel Ouahed el-Tazi et quo par consequent cost au 
Comite de sc mettre de suite on possession de cette maison si elle estlibrc d’en 
disposer comme bon lui semble. Le Ministere desire qu’avislui soil donne dans 
lecas ou elle serait occupee on que les lundtiers refuseraient dela consigner. 

Sur la declaration de M. Herz bey quo la maison est abandonnee depuis 
nombre d’annees, la Section technitpie le charge de fairele necessaire. 

3*^ ROUBAT ET TOMBEAU i)l SULTAN INAL, 

Conformement auv prescriptions du paragraphe 3 du 96/1^ rapport, le 
Mamour de la section des Wakfs informe le Comite, par lettre en dale 
du 19 mars 1901 que le roubat ainsi que le tombeau du sultan InM ont 
ele consignes au wekil de la nazra du wakf en vertu de 1 ’inventaire dresse 
par les bureaux du Comite et ([u’un engagement en a ete pris de nc rien 
entreprendre dans ces monuments sans Tavis prealable du Comite. 

La Section technique prend not(^ de cet avis et du dossier y relatif. 

4” \QLEI)LG DE FOI M EL-KH\LI(;. 

II est donne avis au Comite, par le Ministere des Travaux publics (voir 
lettre n® io 3 o du 17 mars 1901) ([ue M. Laurent Bollinger demande a 
acheter, dans le but d’installer un depot de chiffons, un lot de terrain d’une 
superfice de 8100 metres carre, sis pres de Taqueduc de Foum el-Khalig 
a Touesl des nouvelles tanneries. Le Ministere demande Topinion du 
Comite sur la vente du lot en question et sur la distance de 3 o m^res pro^ 
posee par le Tanzim pour etre laissee libre entre les l)atisses a y tdever et 
Taqueduc. 

Apres examen du plan joint a la lettre du Ministere , la Section techni- 
que ne s’oppose pas a cette vente a la condition que durant les travaux de 
deblaiement, un gardien soit nomme aux frais de Facquereur pour sauve- 
garder les droits du Comite sur les antiquites qui pourraient etre mises a 
jour. 
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T)"" E\PR0PRI\TI0NS. 

Repondant a ia romniunicalion du paragraphe h du rapport, le 
Ministrre des Travauv publics informe le (Somite par Icltre n® 1 1 5 s du 96 
mars 1901: 

A. Quo i’oji s'occupe de modilier les alignements du Tanzim de la fa- 
cade Sud de la mosquee Serghatmach pour Tenievement de la maison de 
Abdel Rahman Hindi louchant cede facade et qu’aussitbl cette operation 
lerminee ou proctnlera a Tex propria tion. 

R. Qu’on esi en train de faire dresser par la (iommission d’estimation les 
etats necessaires pour fixer le coul de Texpropriation des boutiques conti- 
gues a la mosquee el-Ghouri : 

C. Qu’il n’y a pas eu cooperation de sapart, Tannee derniere, pour les 
depenses relatives au\ expropriations des boutiques sises aux abords des 
monuments, mais qu’il est dispose a depenser L.E. 000 sur son budget de 
1901 lorsqii’il s’agira de payer. 

La Section technique en prenant note de ^ et i propose de demander 
avec instance an Ministere qu’il alloue regulierement tousles ans,lasomme 
de L.E. 5 00 convenue pour les expropriations, vu que le Comite, malgr (5 
la modicite de son budget, ne manque pas d’en faire autanl. 

MOSQUEE 1)L SULTAX JIASSAX. 

M. Herz bey dojine connaissaiice d’unc lettre quo le Ministere des Tra- 
\ aux publics adresse au Comite pour I’informer qu’il a dtVide que les devis 
et dessins etablis pour les travaux de reparation et de restauration de la 
mosquee du sultan Hassan devraient etrc verifies par les soins du Ministere 
mais que comm<' il lui est impossible de disposer des agents necessaires a 
cette verification, il etait d’avis d’en engager et qu'il avait arrete quune 
somme de 4 p. 100 serait prcdevee sur la somme globale des devis (soil 
L. E. 1 fioo ) pour couvrir les frais des operations que mVessiterant ces ve- 
rifications. 

La Section technique trouve que la somme demand^V pour la verifica- 
tion de ces devis et dessins est trop forte, vu que pour nn travail sembla- 
bleendescirconstances ordinairesle 3/4 p. 1 00 serait plus que suflisant. Mais 
dans le cas actuel, ce pour centage ne de\rait pas meme etre atleint, vu 



que les rlovis ('tablis pour la ivparation dos moniimonls n’on( ancunosimi- 
liiiule avpr reuv quo I’on fait habitiiellemont pour los travaux ooiiranls do 
roparatioii d’un batiment quolconque, quolio que soit son importance. 

Dans ce dernier cas, c’est le mesura^je rigoureux, pour des quantites fa- 
riles a dtHerminor ct a qualifier, aver uno latitude do i o on i 5 p. i oo pour 
les imprevus. Mais il nV*n est pas ainsi pour le premier cas, car, non seu- 
lement les quantites a prcHoir no resultent pas souvent des mesurages pris, 
mais bien de Tapprecialion et du jiige do rarchitocte (jui, aver sa compe- 
tence speciale on cetle matierc est a memo de discerner ([uels sont les Ira- 
vaux corridatifs (pii entrameraient telle ou telle operation , mais il y a lieu 
egalement de tenir compte que des travaux do cette nature, meme ceux qui 
paraissent pouvoir etre facilement determines, peuvent menager des sur- 
prises en cours d execution. G’est pourquoi on est astreint pour de pareils 
devis de se tenir exccptionnellement dans une limite un pen large, dut-il 
en resulter une economie au decompte final. 

De ce qui precede , le ComIte peut se rendre compte qu’il ne peut etre 
question, dans le cas qui nous occupe que d’une verification approximative 
et que par cons(!([uontmemc le 3//i p. i oo surle total deL. E. 4.ooo serait 
excessif. Mais ce (jue la Section technique demande surtout c’est qu’un 
agent du Comite assiste I’ing/mieur ou rarchitecte ([ui S(*rait designe pour 
la verification des dovis de la mosquee du sultan Hassan , et chargee M. I’Ar- 
chitecte en chef de demander des informations a ce sujot au Minislen* des 
Travaux publics. 

7" MOSQUEE EL-MOALLVKAII. 

M. Ali effendi Bahgat lit son rapport sur la mosquee ol-Moallakah, a Fay- 
youm, qu’il a visitec conformement au paragraphe 2 du syef rapport. 

La Section technique on approuve les conclusions ( voir appendice au 
present rapport) et propose dV don nor suite. 

S'" PAIEMENTS. 

Les paiements suivants sont autorises par la Seel ion technique sur les 
fra is generaux du budget de Tan nee couran to. 

L.E. MILL. 

1” Factnre de MM. IL F, Levi et L^pour foil mil 11 ro‘^ 
d»* bureau 


1 
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2® Faclure V. Giuntini pour pholo]Dfraphies de I’ins- 
criplion du tombeau Chagarat el-Dorr (Voir rapp. 

974) 3 

3 ” FactureV. Giimlinipourphotographiesdu minaret 
de Ja mosqiieeKanba'iel-Charkassi( Voirrapp. 28 1 ) 9 

g'’ BAB EL-N\SB. 

La Seotion technique s’est rendue a Bab el-Nasr pour examiner ies ca- 
veaux mis a jour durant Ies travaux de debiaiement en cours. Cescaveaux, 
d’une epoque recente, ne presentant aucun interet, elle propose de Ies de- 
molir pour que le cbemin de ronde projete puisse etre etabli. EHe demande 
aussi de faire demolir la construction a meurtrieres, en mauvaise macon- 
nerie, qui touche la petite porte a I’exterieur et a I’est du monument. 
Toutes Ies parties a demolir ont ete dument pbotograpbiees et dessinees 
par Ies soins deM. Herzbey. 

1 BEIT EL-KADI 

La seconde visite a ete pour Ic palais du grand Mehkemeh du Caire, ou 
Beit el-Kadi. 

Le Ministerc de la Justice, en effet , par sa lettre n° 7 du 4 avril courant, 
fait ressortir au Comite la necessite de reconstruire ce batiment et de- 
mande qu’on lui envoie un plan designant Ies parties monumentales que 
le Comite tient a conserver avec specification de la somme qu’il pent mettre 
a sa disposition pour les travaux a executer. 

La Section technique rappelle quo de Fedifice enlier, le mal ad seul a 
eteclasse parmi les monuments (voir rapp, 1 3 ( 3 ). Elle propose par conse- 
quent de repondre au Minislere de la Justice que, dans ce cas, le Comit (3 
seul pent etre charge des travaux qui concernent cette partie. Les bureaux 
scront charges de remettre les dessins designant la zone occupee par le 
mak’ad, et de preparer le de\is pour les travaux qu’il exige. (Juant au resle 
de 1 edifice le Ministere pent en disposer comme l)on lui semble. 

1 1® MAISON WAKK BADOLAX BEY. 

Par lettre du a fevrier 1901 , TAdministration generalc des Wakfs fait 
part au Comite que le Ministerc de rinstruction publique desire agrandir 
la cour des recreations de lecole Kerabieh par Fadjonclion d’une partie 
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trune autre rour libresituee ducote Sud et appartenant a rAdminihlralion. 
Cette derniere deruande I’avis du Comite. 

La Section technique, apres examen de letat des lieux, estimant que par 
cet ^largissement, I’espace devant le joli makad de la maison Radou^n bey 
serait r^duit a son detriment, propose au Comite de ne pas accepter la de- 
mande. 


MOvSQUEE MIR ZADEH. 

La Section technique cloture sa serie de visiles par I’examen des trou- 
vailles mises a jour dans la mosquee Saoudoun Mir Zadeh, a la suite des 
travaux de deblaiement (voir rapp. 5 et 2 35 ). 

Elle trouve qu’en dehors des chapileaux de colonnes et pierres sculptees, 
les mihrabs de la mosqut^e et du tombeau sont assez interessants par leur 
revetement en marbre dont une grande parlie est conservee. 

Elle propose de charger M, TArchitecte en chef de faire un choix des 
materiaux pouvant etre deposes avantageusement au Musee , ou Ton remon- 
tera aussi les marbres des deux mihrabs. 

Quant a la mosquee Mir Zadeh, on laissera les soins de son deblaiement 
complet a TAdministralion generale des wakfs. 

Le Caire, le 20 Avril 190J. 


Signer Baiig\t, Herz , Sabri,Zarb. 
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APPEIVDrCE AU 282* RAPPORT. 


KAPPORT DE M. ALI EFFEiXDI BAHGAT SUR LA MOSQUEE EL-MOALLAQ A FAYOEM, 


Monsieur le President, 


Le Caire, le i 5 avril 1901. 


Conform 4 ment a la decision prise par le Conait^ concernant la mosqu^e 
Al-MoMlaq sise a M^dinet al-Fayoum, j’ai I’honneur de vous 

informer que je me suis rendu a celte ville , et de vous communiquer le r^- 
sultat de cette visite. 

La mosqu^e Al-MoMlaq (suspendue) est situee dans la plus grande rue 
qui traverse la ville de I’Est a TOuest. Sa facade principale donnant sur 
cette rue mesure environ 90 metres. Outre la grande porte, elle est perc^e 
de six fenetres dont la baie est d environ 3 metres 9 0 cent, de hauteur sur 
9 m^res de largeur. Les autres facades sont bornees de ruelles et celle du Sud 
est perc^e d une seconde porte precedee d’un couloir convert. 

On arrive a la porte principale par un escalier a deux rampes de huit 
marches chacune menant a un perron de 3 metres de long sur 9 metres de 
large. Un tir^z a inscription coranique decore la porte sur deux cot^s. Deux 
autres inscriptions historiques^^^ sont gravies sur deux plaques en marbre 
appliquees centre les deux cotes de la porte. 

La forme de la mosquee est la forme ordinaire , c’est-a-dire une grande 
cour ( sahn ) carree couverte d un plafond support^ par quatre rang^es de cinq 
colonnes. Ces colonnes sont toutes en marbre, a I’exception de deux des 
quatre colonnes qui supportent la dikkah; ces deux colonnes sont en bois. 

La dikkah est faite en bois ouvrag^ ainsi que le minbar. Le travail n’est 
pas d’une grande finesse. Le mihrab , au contraire , rappelle par son tra- 
vail ceux des raosqu^es des derniers sultans mamelouks. Au-dessus du 
mihrab se trouve une planche en bois avec une inscription donnant la date 


Ces inscriptions , pr^ntant un inter^l epigraphique , je les ai communique 
avec les estampages qpie j'en ai faits a mon ami A an Bercbem pour les ins^^rer dans 
non Corpus Jnsrriptiotnm Arnhirnruni. 
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de la ronstruclion de la mosquee. Le plafond, reposant sur dcs pontrollos, 
etail primitivement point. Le pourtour est oiyio d’inscriplions coraniques 
a la fin desquolles j ai pu lire (sur le mur du mihrab) les litres de 1 emir 
construcleiir de la mosquee et la date de la construction. Ces peintures et 
inscriptions rappellent les peintures et les inscriptions de la mosquee de 
Barsbai au desert. 

Dapres les diverses inscriptions, la mosquee fut fondee en Ian qG6 de 
I’hegire par 1 emir Solai'man Kachlf, gouverneur de la province de Bab- 
nassa etdu Fayoum, La mosquee est done d’une construction relativemenl 
recente etpar consequent peu artistique. Malgre cela, je suis d’avis de la 
classer au nombre des monuments bistoriques, d’autant plus qu’elle est 
devenue, apres la destruction de la mosquee de Kaitbai’, la seule pouvant 
^Ire visitee a Medinet Al-Fayoum, ville ou, tous les liivers, les touristesse 
rendent en foule, et, d’ailleurs, cette mosquee bien reparee sera relativement 
belle et pr^sentera un certain interet. La reparation n’entramera pas une 
depense tres elevee. Du reste S.E. Arlin paeba, s’etant arrete a la ville de 
Fayoum, lors de sa derniere tournee d’inspection faite dans les ecoies de 
la Haute-Egypte, a visite cette mosquee. Son Excellence a declare que la 
mosquee merite d’etre classee parmi les monuments d’art arabc et m’a en- 
gage a le demander aussi en son nom. 

Veuillez agreez. Monsieur le President, I’assurancc de mon profond 
respect. 

A. Bahgat. 
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PliOCES-VERBAL r 108. 

(Voir les rapports n'"' 283 et 284 de la Section tcchnicpie). 

Lc Comite s est reuni au siefje do TAdministralion generale des Wakfs 

ie 4 Juin kjoi, a 4 heurcs dc Tapres-midi, 

Etaient presents : 

LL, EE. Abd-el Halim pacha Assem, president, 

Hussein Fakiiby pacha , 

MM. Ali Bahgat, 

Hanna bey Bakhoum, 

Hebz bey, 

Manescalco bey, 

DE Mohl, 
ie Moritz, 

Saber bey Sabri , 

Zarb bey, 

Se font CAcuser : Sir William Garstin, M. Ahmed bey Sabri, S. E. Yacoub 
pacha Artin , 

Le proces-verbal de la derniere seance est approuve. 

I. 

Les rapports n"* ‘j 83 et 9 84 sont approuves avec ies observations sui- 
vantes : 

Au sujetdu§ 5 du283® rapport S.E. Fakbry pacha, dit qu’il estentendu 
que Ton ne donnera suite a la proposition qu apres qu’il aura ete demonlre 
que le prix de revient de la construction du minaret de la mosquee el- 
Ghamri n’cxcedera pas la valeur du koursi et du minbar. 

Au rapport n’’ 9 84 ii y a lieu d’ajouter : 

i” S 8 reiatif a Tachat de la petite construction situee dev ant le lombeau 
Wakf el-Gulchani : qu il sera precede de la meme facon que pour les expro- 
priations des boutiques situees devant les monuments. 



2* Bab-el-Fetouh: en envoyant au Ministere des Travaux publics le plan 
indiquant le projel du Comity, il lui sera demands de donner suite au 
projet partiel en date du i6 octobre 1 896, rdpondant a la demande du 
Comite, en conformity du proces-verbal n® 6 7 , et des rapports n®“ 197 
et 199, tout en ne perdant pas de vue le projet du Comity. 

II. 

M. Herz bey rend comple du travail preliminaire qu’il a fait pour I’ameu- 
blement du nouveau Musye arabe. Ce travail etant intimement liy a la 
disposition des collections dans les diverses salles, il est indispensable que 
des a prysent, cette disposition soit arretye, afin deviter tout boulever- 
sement ultyrieur des collections. 

Le Comity reconnaissant la justesse de ces observations, prie M. Herz bey, 
de s’entendre avec la Section technique avant d’arryter le projet definitif 
de cette installation. 

La Section technique examinera la question dans son ensemble et jugera 
de la necessity de demander au Ministere des Travaux publics quelques 
legers travaux pour les amynagements demandys. 

III. 

En reponse a la communication du projet de dygagement de la raosquye 
du sultan Hassan (voir le proces-verbal if too et le rapport n^ 281), 
I’Administration gynerale des Wakfs repond qu’il ne serait peut-etre pas 
utile d’exproprier tous les immeubles indiques sur le plan dresse pour 
ie dygagement de la mosquee, et propose que le Comiie se rende sur place 
pour examiner et se rendre compte de la nycessity de ces expropriations. 

M. Herz bey rappelle au Comite qu il s’agit du projet de dygagement accepte 
par la Section technique (voir rappport n® 281, § 4 ) et que la valeur de 
ces expropriations est pry vue au 17* devis figurant dans le dit rapport. 

Le Comite ajourne la question jusqu’a sa prochaine reunion. 

IV. 

En ryponse a la communication du Comite, en date du 20 avril 1901, 
*^**99 (voir proces-verbal n° 106), le Ministere des Travaux publics informe 
qu il a rappeiy a la Municipality d’Alexandrie I’affaire relative a la Tour 
dite des Remains. 
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V. 

Le Ministere des Finances informe par lettre if 34 a , du 99 mai 1901, 
que la coupole Yehp el-Chabihi vient d elre enregistree par le Goiiver- 
norat du Caire dans les registres des biens libres de TEtal (voir rapport 
n® 1 79). 


VI. 

M. Herz bey informe que la somme de L.E. 9 0 accordee par le Comite 
pour les premiers frais de la publication de Touvrage sur les monuments 
coptes (voir proces-verbal n® io 3 ) est ^puisde et qu’il faudrait encore une 
somme de L.E. 100 pour la mise au net des relev^s. Le Comity recon- 
naissant I’utilit^ de ces relev^s destines a garder le souvenir de constructions 
importantes qui, par leur ^tat de vetuste, sont desiinees a disparaitre, 
propose de demander au Ministere des Travaux publics de prelever cette 
somme sur les 2000 livres destinees au\ monuments coptes. 

VII. 

M. Herz bey soumet au Comity la lettre de M. Gaetano Moretti , Directeur 
de YUfficio Regionale per la conservazione dei monumenti della Lambardia, 
M. Moretti desire avoir les publications du Comite en echange de celles 
publi^es par son Bureau. Le Comite accepte. 

VIII. 

Ouvrages recus en don : 

Vjficio regionale per la conservazione dei monumenti in Ijmbardia. Relazione 
annuale iSqS-igoo (7 brochures); 

UJficio regionale per la conservazione dei monumenti in Lombardia, Resconlo 
dei lavori di reslauro eseguiti al Gastello di Milano, par L. Beltrami el 
G. Moretti; 

UJicio regionale per la conservazione dei monumenti in Lombardia, La Catte- 
drale di Nardo ; 

Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti in Lombardia, 11 Pan- 
theon ; 

Mimoires de FInstitut egyptien , tome IV, fasc. ii ; 
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Revisla de la Asociacion artistlco-arqueologica Barcclonesa , Mai-Juin 1901. 
.V 95,voL III; 

Mittheilungen der K, U, K, Central Commission, etc., etc., 27 Band 9 
heft 1901; 

Societe Kliediviale de Geographic, V® serie, n” 9; 

Revista di Aragon, Mai 1901; 

Bulletin et mimoires de la Societe nationalc des Antiquaires de France, 1898- 

‘899; 

Smithsonian Institution, Annual report of the Board of regents 1897 
U.S.A. National Museum; 

Smithsonian Institution, An old Indian village ; 

Smithsonian Institution, Transaction of the Meridien scientific association ; 
Smithsonian Institution, Revista do Museun Nacional Rio di Janeiro. 

La stance est levee a 6 heures. 

Le President, 

Signe : Abdul Halim. 


Lc Secretaire, 
Signe : A. ATanescalco. 


Les membres : 

Signe : H. Fakhry , J. Zarb. 



— 57 — 


283*^ RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQUE. 

(Voir le proces-verbal n® 108). 

Presents a ia reunion : 

MM. Ali effendi Baugat, 

Herz bey, 

J. Zarb bey. 

SOMMAIRE: 

Devis et con Ira ts ; 
a" Adjudications; 

3® Porte deviile Bub-Zoueilah 
4® Confection de dessins ; 

5® Mosquee el-Ghamri a ^largpoucli (n® 55 da plan (irand bey); 

0® Mosqut^e Alar el-Aebi ^0’ el-Nebi el-Cherif (district de Guizeh); 

7 ® Musee arabe; 

8® Achats; 

9 ® Travaiix acheves. 

l” DEVIS ET COMRATS. 


La Section technique approuve les devis et contrats ci-apres pour une 
seconde partie de travauv portes sur le budget de I’annee courante (voir le 
rap. n” 375 ) et donteiie recommande la mise immediate en adjudication: 


NLMEROS 



d\)rdre 

DESIGNATION ET NATURE DES TRAVALX. 

MONTANT 

du 

des devis. 

bud^el. 


a 

MaUad du siillan el-Glioiiri a 'el-Ghourleli. Tra\au\ de coiisolidalion 

L. E. 

5oo 

3 

Mosquee du sultan Kaitbai, a Kafal eUKabcIi. Tra\aii\ de ronso- 



Jidallon 

1 00 

■■ 

Mosquee Aslam el-BahM» consolidation, roinerUirc du sahn 

590 

■■ 

Mosquee Kadi Aebia Zein el-l)yn, a el^Habbanieli. Travau\ de res- 



tauralion * 

55o 

■ 

Mosquee Ganein Bahlaouan. Travaux de consolidation 

170 

N.R. Lpv siomnjes en moins snr Jes allocations dii hudjjcl pour Ips n' 3 , 6 1 1 et i* orit senri « 
marhre blanc (>oir rapp. 379). 

1 Uacliat lie 
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, ‘i® ADJIDICATIONS. 

H est pris connaissance des resultats suivants de 1 adjudication du 
i6 avril ecoul^, pour une partie des travaux portes sur le budget de lan^ 
nfe courante (voir rapp. 281 ) : • 
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M. I’Architecte en chef donne avis qu’il a invite i’Administration gene- 
rale des Wakfs a faire disparaitre les boutiques situeCs a I’int^rieur de la 
mosqu^e Ganemel-Bahlaouan. 

La Section technique appuie cette mesure prise par M. Herz bey , sans 
laquelle les travaux projetes dans la mosquee ne peuvent etre ex^cut^s. 

3 ^ BAB ZOUEILAH. 

Conformement au paragraphe 9 du 989® rapport, M. Herz bey donne 
avis qu’ii a demande des offres pour la demolition de la maisonnette sise 
au-dessus de la porte de ville B 4 b Zoueilah et prt^sente la seule offre qui 
lui a ete soumise a cette elfet, celle de Youssef elFendi Sirri. Ce dernier 
s’engage a demolir la maisonnette dans le delai de 3 o jours, en s’appro- 
priant les materiaux provenant de la demolition et en payant la somme de 
yoo mill. 

La Section technique approuve. 

COXFEGTIOX DE DESSIXS, 

A. II est precede au d^pouillement des offres demandees par M. I’Archi- 
tecle en chef pour la confection des dessins demand^s par le Comity a dif- 
f( 5 rentes reprises. 

Parmi les dix offres presentees , la Section technique en ecarte six et 
repartit les travaux entre les quatre soumissionnaires les plus avantageux, 
de la maniere suivante : 

«). Addition sur le plan de la mosquee Barkouk au desert des con- 
structions environnantes (rapp. 181) et confection du plan de situation de 
la mosqufe fun^raire El-Achraf, et de deux tombeaux au Nord et a TEst 
avec un p(^rimetre de 4 o metres, a IM. Luigi Tosi, architecle, pour la 
somme de L.E. 99. 

b) . Plans de situation (comme precedemment), du rabb’ Kaitbai et des 
tombeaux Tachtomor et Azromok au desert Kaitbai, a M. C. V. Silvagni, 
architecte, pour la somme de L.E. 60 (90 L.E. pour chaque). 

c) . Releve de la maison Zeinab Khatoun , voir rapp. 977 (4 dessins), 
pour la somme de L.E. 4 o et plan de situation (comme pour «) du tom- 
beau Maabad ei-Rif 4 i, au desert Kaitbai, pour L.E. 10, a M. Pellegro 
Manham , ing^nieiir. 
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(ly Relevo do situation de trois groupes do liiiit nionunionts a Karafa 
cl~Kobra, suivant dotails et instructions portos dans lofFro, pour la 
somme do L.E. 8o, a M. L. D. Iconomopoulos, ingonieur. 

Cos dessins seront roglos on partio sur lo rolicjual du crodit annnol du 
Ministore dos Finances et on partie sur lo chef E « Publications 7? du budget 
de Tannee courante. 

B. M. E, Matasek charge dc relevor le mur de la ville (voir rapp. -^ 54 ) 
demande un acompte sur la valour des travaux executes suivant son engage- 
ment. 

M. Herz bey presente un otat des travaux executes jusqu’a cejour, mon- 
tant a L.E. 191, et propose de payer a M. Matasek un acompte de yo L.E. 

La Section technique accepte d’effectuer ce paiemcnt sur le chef C 
« Imprevus n des 20000 L.E. du Gouvernement. 

5*" MOSQLEE EL-GHAMRI. 

En roponse a ia communication du paragraphe G du 2’yG® rapport, 
Mohammed Abdallah el-Ghamri declare par sa lettre du 2 mars dernier, 
qu’il accepte en principe de ceder an Musee arabe les pierres sculptees du 
minaret, le minbar et le koursi, mais ii sollicite quo le Comito, en com- 
pensation , I’aide j\ la reconstruction du minaret ainsi qu'a la refection du 
Koursi et du minbar, ou, au moins, a la reconstruction du minaret seule- 
ment. 

La Section technique appuie la proposition de M. Herzbey de construire 
aux frais du Comite un minaret simple a la mosquee en employant aussi 
ies pierres a inscriptions coufiques qui se trouvaient sur I’ancien minaret, 
et ce, en compensation du koursi et du minbar qui seront deposes au 
Musee. 


MOSQLEE ATAH EL-NEBI. 

L’Administration generale des Wakfs informe le Comite, a la date du 
3 o avril ecoule, que le passage Nord de la mosquee Atar el-Nebi a Fexte- 
rieur est defectueux et prie le Comity de proceder a un examen vu que 
1 edifice renferme des ornements monumentaux et auires. 

M. 1 Architecte en chef rapporte avoir examine la mosquee. II a trouve 
qua part le tombeau, elle nc renferme rien quipuisse interesser le Comite. 
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Quant au passage dont parlent les Wakfs, M. Herz bey dit y avoir re- 
marque des chapiteaux de colonnes d un haut interet; ce sont les memes 
que ceux dont il parle dans Tappendice du fascicule de 1900. II propose 
d’ecrire a TAdministration generale qu’clle avise le Comite lorsque cette 
partie sera demolie pour que le necessaire soit fait dans le but de garantir 
ces o])jets pour le ^lusee arabe. 

La Section technique approuve. 

7“ MUSEE AR\RE. 

Voici les details du l)udget du Musee arabe pour 1901, dresse confor- 
mement au proces-verbal n” 1 o 1 : 


DESIOX ATIOX 

RKCETTES 

DEPEXSES 


T V 

VI iH. 

L. E. 

Mill. 

Produil de location do'^ terrains aflecios, arrete 





par le (roinernemeiit pour iqoi 

2o53 




Vente des billets d'entrde 

8 




Impels des terrains 



509 

836 

Personnel : 





Agent (Olida) du Musee (de 6 a 8 L.E. par mois) 



84 


Ecrivain et aide (de a 6 L.E. par mois) 



60 


2 Farraches permanents 



48 


1 Farrache lemporaire pendant la saison des tou- 





rist es 



8 


1 Gardien de nuit 



18 


Achat et entretien des antiquites 





Achat de niohilier et installation 





Menus fra is 





Funds de reserve. * 


■ 


i64 

Tom A L.E. . . . 

sod I 1 

— 


■ 


8" ACHAT. 

La Section technique autorisc Tachat de six serviettes en cuir pour le 
personnel des ])ureaux du Comite au prix total de (> L.E. 800 mill. 








{j"" TRAVAUX ACHEVES. 

M. I’Architecte en chef donne avis que les travaux suivants portes sur ie 
budget de i qoo sont acheves : 


NUMEROS 

d’ordre 

du 

budget 

DESIGXATIOX DES TRAVAUX 

L.K. 

10 

Mosquee el-Mahmoudieh 

83o 

1/1 

Mak'ad du sultan ei-Ghouri 

680 

i5 

Mosquee el-Akmar. A cause des form aii les d’ expropriation les tra- 



vaux ont ete portes au budget de 1901. 



Le Caire, le 1 1 mai 1901. 


Signe ; A. Bahgat, J. Zarb, Herz bey. 
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284* RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQUE. 
(Voir le proc^-verbai n* 108.) 


Presents a la reunion : 

MM. Ali eflfendi Bahgat, 

A-Manescalco bey, 

Herz bey. 

Se font excuser MM. Saber bey Sabri et J. Zarb bey. 

SOMMAIRE : 

1 * Mosquee funeraire cle Kaitba’i, au desert 

q” Mosquee Kanbai' el-Gharkassi ( a el-Mauchieh (n" io4 da plan); 

3“ Coupole el-Fadaouieh a ebAbbassieh; 

4* Mosquee eJ-Komari a Atfet Abdallah bey (n** i?8 du plan); 

5* Mosquee de Sayedi Onan a Darb ebHabalah; 

6” Mosquee ekMardani a Darb el-Ahmar ( n® lao du plan); 

7 ® Aqueduc de Foum el-Khalig; 

8“ Tombeau wakf el-Gulchani ), ail desert Kai'tbai; 

9 * Monuments coptes; 

lo* Porte de ville B4b el-Fetouh -4): 

1 i” Mosquee Sin4n pacha (l^b a Roulaq: 

12 * Mosqu^ AmrAni ( a Boulaq; 

i3“ Mosquee Inal el- AtAbeki ({/ibid JLajI), a el-Kheyamieh (n* ii8 du plan); 
i4® Mosquee el-Kourdi a Kassabet RadouAn (n* 2 du plan); 

lb* Tombeau de Saleh Negm el-Dyn Ayoub ^ el-Nahassyn 

( n“ 38 du plan ) ; 

i6* Okalat Kai’tbai (^Ljjii), a Bab el-Nasr. 

MOSQIEE KAITBaL 

M. I’Architecte en chef du Comile presente un rontrat et un croquis a 
Fappui, relatifs tous deux aux Iravaux de peinture a executer au nouveau 
lanterneau de la mosquee funeraire de Kaitbai au desert. La boiserie de 
ce lanterneau ost en effet bien serho et apte a recevoir la peinture. 


La Section technique approuve le contrat et propose de mettre 1 entre- 
prise en adjudication. Lemontanten sera pris surle soldo de 35 q L.E. 179 
mill, provenant de rallocation de L.E. 9000 pour la mosqiieo,* sur ic 
credit des L.E. 90000 du Gouvernement. 

9/ MOSQLEE KA.NB.U EL*CHARKASSI. 

Gonformement au\ prescriptions du paragraphe {] du 38 1** rapport, 
M. Hcrz bey rapporte avoir demande des offres pour la demolition de 
letage superieur du minaret de la mosquee Kanbai* el~Charkassi. li 
presente la seule offre qui lui a ete presentee a cet effet, celle de Youssef 
effendi Sirry avec une majoration de 10 % sur le devis de L.E. 10 
dresse par ies bureaux du Comitc‘. 

La Section technique I’acceple et autorisc {execution du travail sur le 
chef C « Petits travaux du budget de Tannee courante. 

3® COIPOLE EL-FADAOUIEH. 

II est pris connaissance d’un bordereau d’estimation montant a L.E. 87 
dresse par les bureaux du Gomite pour complement des Iravaux en cours 
d execution dans la coupole el-Fadaouieh. 

La Section technique Tapprouve et autorise Texecution des travaux y 
prevus sur les economies resultant du rahais de Tentreprise. 

i"" MOSQLEE EL-KOMARI. 

Sur la proposition de M.Herz bey, la somme de 18 L.E. 8/io mill, 
excedent des depenses prevuespour la reparation de la mosquee el-Komari, 
sera prise aussi sur les economies provenant du rabais de I’entreprise 
de la coupole el-Fadaouieh. 

5” MOSQUEE SAYEDI OXAX. 

La troisieme Section des Wakfs vient de constaler que le minaret 
de la mosquee Sayedi Onan menace de s’ecrouler par suite d’une incli- 
naison et propose de faire examiner Teditice par le Comite, car, d’apr^5S 
certaines donnees, il doit dater de Fan qoi de FHegire. Une coupole en 
ruine , au-dessus du tombeau de Khoga Bordi , situee an sud de la mosquee 
pourrait aussi interesser le Comite. 



M. rArchitectc on chef declare avoir examine la moscjuee Onan et avoir 
trouve quelle ne pent avoir plus de cent vingt ans d existence. II propose de 
ne pas la classer ainsi que les restes de la coupole on ruine, qui est plus 
ancienne. Une pliotographie sera prise de cette derniere. 

6'’ HOSQl K>: KL-MARDAM. 

_M. Ilerz I)ey donnc avis a la Section l(*clini([iie (pi'il a fail allenuer 
I’ecial des viires des huuHres de la mosqiiee el-Mardani. 

y"" AQLEDUC DE KOI M EL-KIULIO. 

Relativcment au projet de construction d un reservoir sur le mur de 
I’aqueduc a son point de depart de Founi el-Kliaii[j propose par la Coin- 
paijnie des eaux (voir proces-verhai n'’ 77), cette derniere \ient de porter 
a la connaissance de i’Arcliitecte en chef par lettre n"" ()r)3 du 1 1 mai ecoule 
qu’elle 1 ahandonne, ayant ete reconnu inellica<*e. 

La Section technique en prend note. 

8” TOMIlEAi: W\KK EL-Ul LCFIAM. 

M, Herz hey rappelle avoir ete charge oflTicieusement de sc mellrc 
d’accord avec les proprietaires d’une petite construction de 8 m. 00 cent, 
sur 10 m. 4o cent, se trouvant tout pres du monument d el-fiulchani et 
qui empeche la realisation du projet des travaux a executor ])ient6t dans 
ce monument (voir rapport ^i8o). 

11 donne avis qu il s est mis d’accord pour acquth'ir cello conslniclioii 
contre le paiement de L.E. i 5 . 

La Section technique consent a cette depense aliii d(* ne pas laisser en 
souffrance les travaux projetes. 

9" MOMMEXTS COPIES. 

A. II est pris connaissance de la lettre n” iqoj) du ‘> 7 ) mai ecoule par 
laquelle le Ministere des Travaux publics de(*lare accepter la decision prise 
par le Comite dans sa 1 00® sivance, au sujet de la somme de L.E. ‘i 5 o que 
le Patriarcat copte orlhodoxe alloue annueilement a partir de 1 899, pour 
la reparation des parties moiiunientales des eghses Ini appartenanf, 
decision (pie le dit l^itriarcat ac(“eple aussi. 


iU\ — 


B, M. rArchile(*t<‘ on oh(‘f prosonlo ala Soclion to(‘Iini([uo un (lo\is ponr 
les travaux de reparation a exeriilor dans I'ancien Deir fd-Haiiat. (io devis 
sVlevant a ia sommc de L.E. 70 a elo oom!nuni([ue a S,U. lo Patriarohe 
pour approbation, en lui demandant pour fjueile soniinc il pent oooperer. 

Voici la reponse que ie Patriarcal a fait parvenir aii (iomite a la date 
du 1 7 mai tH*ouiL% sub n° 1 G8 : 

-Les travaux de reparation du Deir el-Hanat se rattaclient a la ^^aksoura, 
partie monu men tale du convent. 

frSa Beatitude approuve avec plaisir I’excVntioii de C(‘ travail par io 
Comite, d’accord avec M. Guirguis effendi Sa’ad, nazir du Gouvent, soit a 
I’enlreprise , soil a la journee. Le Patriarcat paiera de sa part L.E. 3 .") 
pour tous les frais de reparation. 11 prie Ic Coinite de iui faire parvenir 
copie du devis 'i. 

Sur la demande de Ilerz bey, la Section technique propose (b‘ mettre 
les travaux en execution, etvu que ceux du nouveau convent en construction 
sont executes a la journee, elle est d’avis d’adopter le nnune systenie, 
bien entendu, sous la surveillance du (lomite. 

C. S.B. lo Patriarche copte fait observer au Comit»‘, par letln^ n” 169 
en date du 17 mai 1901, en reponse a la communication du devis de 

L. E. ^18 3 dresse pour la reparation de i’eglisc Aidia (ibenouda au Meux 
Caire, qu'il serai t plus urgent de s’occiiper actuellement de leglise 
eLAdra Mariam (S^®. \ ierge) sise a llaret el-Zoueilali , qui est plusancienne 
et dans laquelle on constate sou vent des defectuosites. De fait, son elat 
inspirerait bien des inqiUL'ludes si les reparations necessaires n’etaient 
pas executees. D autre part, les reparations de leglise Anba (ibenouda 
peuvent elre ajournees sans crainte. 

M. rArcliitectc en chef donne avis (ju’il a examine Leglise el-Adra avec 

M. Nakbla bey cl-Barati et propose de donner suite a la demande de Sa 
Beatitude. Si le (iomite accepte il est d’avis de dresser le devis necessairc 
et de relever reglise par le dessin, avant ([ue les travaux soient 
commences. 


10" BAB EL-FETOIII. 

M. Herz bey presente une elude preparee par les bureaux du Gomit (5 
pour le percement des ouvertures a pratiquer sur le mur de la ville dun 
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cote et d autre de la porteBab el-Fetouh (voir rapport n" 5^ yA). Cette etude 
porte quelques modifications sur Ic projet n" 9 du Ministere et tend surtoui 
au debiaiement de la porte et a la construction d un mur de soutenement 
aulour des parties deblayeos. Les routes de cimj metres prevues d’un cote 
et d’a litre des parties classees du mur de la ville n’ont pas (He oublii^es 
(voir rapport rf -^5 7). 

A cette occasion, M. Iferz liey rappelle un autre proj(‘t de dega^jement 
de la porte plus ancien, mais partiel, fjui est totalemeut renferm(‘ dans le 
projel actiiel. II propose de demander au Ministere si Ton pourrait pour 
le moment mettre en realisation le projet parliel en (|ueslion en attendant 
re\(3cution du projet complet. 

1 C’ MOSUL b'K SIXAN PACHV. 

[/Administration generale di^s Makfs envoie au (iomik* un d(‘vis de 
L.E. ^>67 pour la n^paration de la mosijuee Sinan parlia a Bouiac aver 
priere de ie faire examiner et d(‘ faire le iK‘C(*ssaire si les travaux en ques- 
tion se rattaclient aux parties monumentales de la mosqueH, si non de lui 
donner avis pour qu’(dle s’en occupe elle-menie. 

M. rArrliite rte en chef rapportc avoir examine les travaux projetes, li 
propose de donner aux Wakfs raiitorisalion de les ex(Vuter avec les chan- 
gements suivants : 

1" Les grilles en cuivre seroi»t nellov(*es de la peinture qui les couvre 
et non pas repeintes; 

‘j*" Les volets des portes et femHres seront nettoy(‘s a sec et non pas 
pcinls; 

d*’ Auciine partie de maconneriij en pierre de taille rn* sera badigeonru'e, 
mais la couleiir (*xistante siTa (ude\ee (b^ sa surface?; 

4 " Les balustrade's en pierre seront remplaeaVs par un travail s(?m- 
blable vi non pas par des balustrades en bois. 

Le Section technique ae'cepte, 

1*^" MOSQLtH: XMRAM. 

Un devis de L.E. So est envoye* au C’omite* par TAdministration gemerale 
des Wakfs pour travaux de' re*pa ration e*n sous-eeuvre' de* la mosepUM* 
Amrani a Boulaej. 



M. Herz hey rapporlo quo la inos([U(‘o (*n ([lu^slion a <‘to rlaj 5 si.H‘ on 
i8Sy (voir rapport ir o3V Depiiis cello epoque elle a lant souflert qu*i{ 
ne resle acluellemeiit quo le minar(‘l cpii mcu’ilo les soins du (ioinite. li 
propose (le ne s’occuper quo de ce dernier et d’ahandonner la mosquee 
elle>m(.uiie. L'Adminislralion des A\akfs j)eul faire les reparalions pnnnes 
dans ce niinarel. 

La Sec lion teclini([ue approuve. 

id' MOSIHKE I>AL i:i-\TABEkl. 

La Sec lion leclinicjue s’est reiidiie a la nios(|in‘e Inal-el-Alal)(*ki pour 
examiner les travaux en cours d\‘\<‘culion. 

M. Herz hey observe quo heaucoup de clian^jemenls soul surveniis a la 
parlie Aord de la mos(ju(‘c ce cjui a defiguri; sa disposition ori^jinale, 

II demande sdn’y aiirait pas lieude ndahlir h*s clioses en leur elat pn~ 
milif , car louies les donnees necessaires existent a cet etl'et. 

La Section technique esl d’avis de ne pas deparer quoi que ce soit,mais 
hien de remettre tout en son (Hat priniilif, 

1 V’ MOSQIKK FX-K()LJU>I. 

I^a seconde visit(‘ de la Section ti'chnupie a cHe pour la nios(|U(5e 
el-Kourdiafin de so rendre coniple d(‘ visi* des Iravaux que rAdministralion 
des Wakfs se propose dex(‘ciiter dans la inosqin^c, suivant le devis de 
L.H ^o (pudle comnuiniquc an Lon lit 

Apres exanien la Section technujuc Irouve qnM serai t dommage de faire 
de faililes reparations dans cettc jolie mo squire (|ui exig^e des Iravaux sur 
un larjje programme vu (juc heaucoup de changements arhitraires y ont 
ete fails. On remar(|ue par eximiple les vanlaux d(‘ la porle principalc 
reinplaces par h*s volets dune lemHre, de sorle (jue ce (jui primitivement 
elait im(‘ fenelre sort a present de porte ddilrec et reciprocjuement. II 
serait done ma'ossaire didahorer une elude serieusc pour la riiparation 
du monunienl. Mais ce (pie la Section technupie demande d\irgencc, e’est 
ia demolition des (‘lagesdhahitation, sans inttu’et et d\in Ires mauvais (itat, 
qiii surmontenl le Inr et qui dun moment h raiilre peuvent tomher el cn- 
Irauier dans leur chute des parlies de la mosquee. 
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l5® TOMBEAU SALE» AEGM EL-DY\ AAOUB. 

La Section tec linif|iic a ensuit(‘ (*xainin(‘ les travauv de deffagenient en- 
Irepris a la coupole dii tomheau de Saleh Aefpn ei-Dvn Avoid) (voir rapp. 
n” 282)01 aiitorise M. rArcliilecte eii chef d(‘ les conlinaer (‘n depassant de 
([iielqnes livrcs le credit alloue. Kile con slate aver regret i’empielemenl 
occasionnc? par h^ grand immeiihle (jui touche la facfuh* de hnnadrassah et 
prie le (.'oniite de faire evproprier cel iiuineuhle. 

I OKALAT KVITHAK 

Ayantete rapporte a M. rArchitocle en chef ([ue rAdjuinistralion generale 
des Wakfs avail Imtention de demolir certaines parlies de la facade de 
lokMat Kailbai, il a demande des details sur cette intention. Les informa- 
tions recues des agents des Wakfs le 20 courant out donne pour resultal 
(jue Ton se proposait de procerler a la diunolition de la lacadeSud du monu- 
ment. Avant trouve (jue celti^ facade conlient sur une Jionm^ etendue le 
meme systeme d’archilecture que la facade Est, il propose qu elle soit re- 
const ruite en se servant des anci(‘ns ekunents et qu’elle soit completee dans 
le stvlc meme. Pour cela il faudrait dessiner la facade. 

Apres evamen sur le lieux, la Section technique approuve. 

Le Cairo, le mai 1901. 

Si^j-nc; M\l. Ali ctTcndi Bahcat, A. AIankscuxo, Herz. 



procks-vi:rbal v loy. 


Lc Comite s’est ruiini au siege do rAdministration geiieraic des Wakfs, le 
1 1 Novembre kjoi , a 3 heures de rapres-iiudi. 

Etaient presents : 

LL. EE. Aboel Halim pacba Assem, president, 

Fakhry pacha, 

Tigrane paclia, 

Yacoub Arto pacha , 

Ibrahim pacha jVaguib, 

Sir W. Garstia. 

M.M. Ahmed bey Sabri, 

Ali effendl Bahgat, 

IJ arois, 

(IVSANOVV. 

Haaina bey Bakholm, 

Herz bey, 

Maaescalco bey, 

G. Maspero, 

O'" B. AIoritz, 

J. Zarr bey. 


I. 

Ell declarant la seance ouverte, M. le President souhailr^ la liienvenue 
aiix membres du Comite et annonce ayec regret la mort de S.E. Ismail 
pacha el-talaki, iun des phis anciens membres. 

Le (^omile joint ses regrets a ceux dc son president. 



— Ti- 


ll. 

On passe a rexanieii du proces-vcrbal do la dernlerc seance, qui est 
approuve et sifjne. 

IH. 

Les rapports do la SiK’tion teclinicpn* if' sont approiivos. , 

L(* (iomite acceplo aviu; reconnaissance le /joneivnv don de Ilelal hey 
Ilelal (voir le rapp. if 080). 

JV. 

Le Comite prend connaissance des (dais des travanv dressps par li.'s 
Bureaux du Comile et arnHes au 3 o octoiire (.d‘oul(L De cos etats il resulte : 

1” Que sur lecrcdlit biulg^daire dn Comit(3 de L.E. 7000 il a I'le depense 
L.E. /(O-iS et ([u’il roste a depenser L.E. eyoo. 

Qne sur le crcdlit de L.E. eoooo alloini par le (loiivernemenl il 
reste a depenser L.E. 12000 pour les monuments copies et L.E. 800 pour 
a litres traxauv. 


V. 

Etant donne que pendant les mois dVte les seances de la Section tecli- 
nique sont peu frijquentijes a cause de Tabs once d’une ^p-ande partie de ses 
membres, le Comite dcdide sur la proposition deS.E. Ibraliim pacha \( 5 <juib 
que pendant ces mois les convocations pour la Section l(‘c!un(pi(* seronl 
adressiics indistincteinent a tons les membres du (aimite presimts au 
Cairo, 


\!. 

S. E. Artin pacha oHVe au Comit(‘ line siqxM’lx' jiholojp'aphie du tabh*au 
de Bellini, de Fth^ole de Cenlile, appartenant au \lus<*(‘ du I>ou\re (*l re- 
pr(5sentant la riiception d(‘ Domenico Trmisan, procurateur de S‘ Marc, 
ambassadeur de la Republique venitienne, par le sultan el-lihouri. 

Le Comite, en acceptant Toffre a\ec remerciernents, invite sesmembr(‘s 
a acquLM'ir pour son coinpte les pholojjraphies ch' tableaux on anlres (pii 
pourraienl avoir un certain int(h*et pour fart arabe. 



S. E. Arliii pacluu reniel en nn'nie temps trois pliotojjraphies de IVyise 
de S* Lorenzo de GcWs,interessantespoiir certains derails dc I'arcliitecture 
de ce monument. 


VII. 

M. lo Ju<jc de Lonjjcliamps ayaiit manirestt* a S.E. Artin pacha Tin- 
fention de coder an Comite des panneaux interessajils au point de vue 
del’art, le Comite prie S.E. .Artin pacha et AI, Herz l)ey de se rendre a 
Ale.xandrie et (rexaminer si res panneaux peuvent avoir un interet (piel- 
coiupie pour le .Musee aral)e. 

MIL 

Lc Comite passe a rexanien du budget du Alusee (voir le rapport n® . 
8 1?) et nomme AI. Herz hey conservateur et AI. Ali effendi Bahgat con- 
servateur-adjoint. 

Sur la proposition de SirAVilliam (iarslin, AI. Herz bey aura a ce litre 
une augmentation de traitement de L.E. 960 par an, qui sera prelevee 
sur le budget du Alusee et jointe h son traitement ordinaire. 

AI. Ali effendi IJahgat touchera le traitement de L.E. 3 oo par an 
prevu dans le meme budget. 

Par consequent le budget delinitif du Alusee pour lannee iqo2 sera 
le suivant : 


DESIUXATIOX. 

RECETTES. 

DEPEXSES- 


1901 

1902 

1901 

1902 

Produit (le la location (les terrains 

L. E. M. 

L. E. M. 

L. E. M. 

L. E. M. 

affectes, arr,‘te par le tiouver- 

nement 

Venle des billets d’enlree 



So Ides des budgets: 

1900 491 L.E 33o 

1901 loGa 709 

Impot des terrains 

qo53 

8 — 

i 

2 163 — 

3o — 

i553 939 

509 836 

5oo — 

A reporter 

2061 

37/16 932 

609 836 

5oo — 
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^ DKSIGIVATIOX. 

RECETTES. 

DEPEXSES. 1 

1901 

1902 

1901 

1902 


L. E. M. 

t.E. M. 

L.E. M. 

L.E. M. 

IiepoH 

f>o6i — 

^746 982 

509 886 

5 oo — 

Personnel : 





(iOii'^ervaleur 




9 iio — 

Conservalenr adjoint 




800 — 

(]onimis 



i 44 — 

100 • — 

A ferraches 



56 — 

96 - 

Portier 




94 -- 

9 jjardiens de unit 



18 — 

48 — 

Achat et entrelieii des antiejuites 



5 00 — 

4 oo — 

Achat de niobilier et iiislatlation 



600 — 

i960 - 

Menus frais 



1.5 — 

90 

Fonds de reserve 



218 i 64 

58 989 

Toxiu-V. . . 

2061 — j 

8740 989 

2(d) 1 1 

8746 982 


IX. 


Maspero porte a la connaissance du Comite que sous peu un bateau 
engage par ie Service des Antiquites egyptiennes loucliera Assouan pour 
descendre ie Nil ct demaude si Ie Comite ne voudrait pas en profiler pour 
transporter les plus belles stMes coufiqucs au Caire, vu qu’elles se d(5te- 
riorent a Tcndroit ou elles se trouvent actuellement a fhopital du Gouver- 
nement. 

Lc Comite acccpte la proposition et prie son President de vouloir bien 
ecrire au Gouverneur d’Assouan de consigner les steles que M. Maspero 
reclamcra. 


X, 

be Comite prend connaissance de deu\ iettres concernant laniosqueede 
Mohamed el-Nasser a la Citadelle. L’une, datee du !>o join dernier, qui 
emane du Minislere des travaux publics, informe que M- le Commandant de 
i’armee d occupation a promis de faire placer sur la mosquee un avis desi- 
gnant I’lieure a laquelle le monument pourra etre visile (voir le S j du i o6* 
proces-verbai). 






Par la socomle ietlre, on date dii A octohre denii(‘i\ M, 1 (‘ (dief de I’Etal- 
major dcTarmee d’occupation ecrit a Al. Ilcrz bey pour proposer au (iOmile 
de lui coder la mosquee movennant la sonimo de ho L. E. iiecessalre pour 
rarranjjement de certauies barratjues qui pourront servirde depot du mate- 
riel garde aujourd’liui dans la mosquee el-Aasser, 

Le Comite acceptc cette derniere proposition et prie M. Ic President de 
faire verser sans retard la somme de L. E. 43 a prendre sur le Imdgel de 
i’aniiee courante du Comite. 

Ouvrages offer ts au Coniite : 

Bulletin de la Society nntionnle den Antiquaivea de France: 1'“'', ‘i*", 3 '*el 4 * 
Irimestres 1900; 1 trimestre 1 <) 0 1 . 

Remsta de la AHsociavion artisticf)-~arquefdogica Barrelonesa : n""* ^() et 
An. V, juillel-aout et septembre-octobre 1901. 

W. de Bock : Matcnaux pour servir a l Archeolofrip de I'Fgijpte chrelienne: 

2 brochures texte et planches. 

Smithsonian Institution: Annual report iHq8; U. S, A. National Museum 
1898. 

Benchte uber die Thfitigheit der Provinzinl-Kommission Jilr die Denhmalpjlege 
in der Blieinprovin: : fasc. V, 1900, Bonn. 

xn. 

L’lmprimerie de Tlnstitut franca is vient de remettre au Comite en (piatre 
cents exemplaires le 1 7*" fascicule annuel resumant les Comptes-rendus du 
Comite pendant Tannee 1 q 0 0 . 

La seance est levee a 5 heures. 

Le President, 

Signe: Abdll IIai.iai. 


Le Secretaire, 
Signe: A. Manescalco. 


Les Membres, 

Signe : 1. Xaclib, Baroi^. 



285* RAPPORT 

DE LA SECTION TECHNIQUE. 

(Voir le proces- verbal n" 109 .) 


Presents a la reunion : 

M.M. IlKRzbey; 

J. Zabb bev. 

SOMMAItlE; 

i" Maison (ianial el-l)yn ci-Zahaby^ wakf (^houeikareh Jlijt 

a Klioch Xadam (eiitre Ics n"* 107 et 109 da plan Grand bey); 

9® Adjudication; 

3 " Mos(|uec el-Ghouri ) , a el-Ghourieh (n" 189 du]>lan); 

A" Porle de ville Bab ebSasr ( <yb) : 

5 " Maison Avakf el-Setl Wassilali owJI), a Haret cJ-Daoudari (an snd du 

n" 10a dti plan); 

6" Maison wakfZelikha, (U^j), a Haret el-Modak: 

7" Mu sec arabc: 

8" Personnel; 

9" Eg*lise el-Adra, a Haret el-Zoueilah. 

1” MAtSOA GAMAL EL-DY??, 

La Section technique prend connaissancc du devis de L.E. 85o, des 
dessins et du contrat des travaux d’amenagcment dune ailc de la maison 
Gamal el-Dyn el-Zahaby en ateliers de peinture avec reparation des parties 
monumentales (voir proces-verbal n"" (jo). 

La somnic de L.E. boo sera arcordee par PAdininistration genm’ale des 
Wakfs cn allocation hors budget (voir proces-verbal if 1 o '0. quant an 
reste soil L.E. !^.)o , il ligurera sur le budged du (iomit<' de j () 0 ‘). 

Le contra! de rentreprise fait d'ailleurs les reser\es voulues a ce sujet. 

d" ADJlDICATtON. 

Voici les resultats de radjudicalion de la seconde sdrie de Iravau.v portes 
sur le budget de lanuLk* courante (voir rapp. \f liS;]). 



KESIILTATS DE l’aDJL'DICATION DU 3o MAI 
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•S'’ MOSQI EE EL-fiHOrR[. 

yi. M. I’Architecte on chef prescnte une evaluation des travaux supple- 
montaires a cxeciiter dans la mosquoo el-Ghouri en complement de ceax 
actuelloment cn excVmtion sur le budget de lannee courante. II demande 
a cet oflet iin credit de L.E. 30 imputable au chef G ^ pelits travaux v 
du budget. 

\ u que la plupart de ces travaux supplementaires ont pour objet le 
renouvellenient des poutres ablmet^s de plusieurs plafonds des pieces 
situees au-dessus des parties monumenlales, la Section technique appuie 
la demande. 

B. Le crcUlit alfecte a la reparation du m inbar de la mosquee el- 
Ghouri, sur le budget de iqoi est de L.E. A 3 o. 

De cette somme, le Gomite a effeclue un \irement de L.E. 900 pour 
achat de maiLre blanc (voir rapport n” *^7(1). II nereslepar consequent pour 
rentrepriso que J^.E. 980 sur le budget de i()oi. 

Le contrat pre\oyant le pavement du restant au mois de janvier iqo9, 
ii y a par conse(|uent lieu de pnnoir sur le budget de iqo9 la somme de 
L.F]. 9 90 pour parfaire ceile de L.E. '^loo montant de I’entreprise (voir 
rapport n*’ 988). 

4® BAB EL->\SB. 

La Section technique approuve le nouveau projet du mur du chemin de 
rondo de la porte Bab el-Nasr. Cc projet consisle h const mire le mur on 
ponte. 

5" MAISOX EI-SETT W\SSIL\. 

En reponse aux communications du 1 1® paragrapho du rapport ot 
du second du 1 o 3 ® proces-ver])al relalifs tons deux ala ka’a monumentale 
delamaison uakf el-Selt Wassila, a el-Daoudari, rA<lnnnistra(ion generale 
des VVakfs informe le (iOmile qu’(*ile a decide do donner tout I’edifice en 
echange et ce en raison do sa vetuste et du lover modiqiie qii’il pourrait 
rapporter, dans reventualite d une reparation. 

Elle prie le Comite de vouloir bien fa ire transporter par ses soins au 
Musee arabe les objets antiques quelle pout renfermer, a pros les avoir fait 
estimor d accord avoc olio ot on payer le montant sur son budget. 
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La So(‘tion tochnique consid(Tant qu’il faut payor pour aoqnerir dos 
pieces d\ine valeur mediocre , est d’avis d'abandoiiner completemerit I’affaire. 

G*' M\ISO\ WVKF ZELIKIfA. 

Relativemont an transport dans lo nouveau Mu see de la piscine situee 
dans la dorka a de la malson wakf Zelikha ainsi que du plafond dont parle 
le rapport 2 ^ 8 , TAdministration {^enerale des AVakfs, inforinc le ComitiL 
a la date du 3o avril dernier quelle met a la disposition du (Jomite les 
deux pieces en question pourvu (|u’il entreprenne par ses soins les diunolL 
tions necessaires et qu'il lui speciiiela valeur des objels a enlever. La Section 
technique propose de no s’oecuper que du plafond et d al)andonner la 
piscine. 


y'' MrSEE \BABE. 

A. M. rArebitecte en chef informe la Section technique que M, lh‘boul, 
directeur du service de la ville lui a montre dans unc ancienne maison une 
fort joiie piscine en mosaiquetres bien conservee et que, sur sa proposition, 
le propri(Aaire, M. Helal bev Ifelal, voulait bien ofl’rir an Musee aral)e. 

M. H erz bey presente a ce sujet une lettre en date du 1 1 courant, sub 
n"" ^9.6 par laquelle M. Reboul lui fait ollicieilement connaitre celte deci-' 
sion de M. Helal bey HelM , qui autorise renlevement de Touvrage et deniande 
seulement de le rein placer par un dallage simple en marbre. 

La Section technique s est transportee h la fm de la seance dans la 
maison du donateur et s’est persuadee (jue la piscine en question sera un 
ornement du nouveau Musee. EHe propose par suite d’accepter le don. 

B, II est donne avis que trois boules en verre et une caisse de koran cou~ 
verte de cuir provenant de la mosquee du sultan Hassan on ete deposees au 
Musee arabe sous les n”* sqoo a yqo3. 

M. Herz bey rappelle (juc le Comite dans sa loi® seance I’a charge de 
s’occuper du projet de rinstallation du nouveau Musee. 11 propose de s ad~ 
joindre pour ce travail M. Rodeck, architccle aux bureaux du Comiie avec 
une indeninite de L. E. 3 par mois. M. Rodeck travaillera trois heiircs les 
apres-inidi des iundi, mercredi, jeudiel samedi de chaque semaine. 

La Section technique accepte. 
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8^ PERSONNEL. 

M. I’Architecte on chof donno avis a la Sec! ion tocliniquo qu*il a cngago 
los siirveillants suivanis aux nouveaiix clian tiers pour compte du Gouver- 
nement : 

i” M. Jean Papp pour Kasr el Cham a (iravaux supplemcntaires)a Jj.E. 8 
par mois; 

M. E. Zarl) pour les monuments du desert a L. E. 8 ; 

3" El Moallem Moliamed Abdoii pour le pont Ahou Alenafj/ja a G E.E. 
8oo mill. 

EGLISE EL ADRV. 

II est procede an depouillement dt^s olTres demandees par M. Ilerz hey 
pour les dessins deleglise el-Adra a IlaretZoueila (voir rapp. n” fiSA). Ccs 
offres varient do y 5 a i A o L. E. 

La Section lechnupie de^iraiit un bon Iravad . conlie 1 e\/‘culion des dessins 
a AI. C. V. Silva^jni pour la somme de L. E. 35. 

10" rAlEMENTS, 

La Section technique approuve le paiement de 5 L. E. Gao mill, 
hut a M. E. iMatasek pour mise an net des dessins des eglises et couventsde 
Wadi el-Nalroun, ainsi que celui de 9.t L. E. 3oo mill, a faire a M, C. V. 
Silvagni pour le memo but. 

Le Caire , le 1 8 juin i q o i . 


SigiK* ; J. Z\nB, IIkr/. 
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286*^ RAPPORT 
DE LV SECTION TECHMOL E. 
(Voir io proces-verhai n" 100. ) 


Presents a la reunion : 

MM. J. Barois, president, 
P. CASANOVA, 

IIkrz hey, 

J. Z\RB bey, 

Ati Bahoat. 


SOMMAIRE: 

t* Projet d'instaHalion au nouveau local du Musee arahe; 

s'" Ecole projete^ pres de Ja coupoie el-Fadaouieh (40jiOodl)a el- Vh!)assieh : 

3“ Tombeau du cbeikh el-Maghrabi fjyXI), a ebara el-Maghrabi; 

4* Cilerne a Sayedi Amar(^lj), a Alexandria : 

5* Koultab (ecole) de Kadi Zein el-Abedyn a Ihrei Barb 

Louliah a TEst du n" i5 du plan Grand bey; 

6“ Maison wakf Zalikha ( ) , a Haret el-Medak ; 

7 * Maison wakf el-Magharba a cliara el-Kalike\iii. 

1” INSTALLATION AU NOUVEAU LOCAL DU MUSEE. 

La Section technique s’est reunie aujonrd'hni au palais en construction 
du nouveau Musee arahe, sur la demande de M. rArchitecte en chef, pour 
ecouler les propositions de ce dernier en ce qui concerne le projet d’instal- 
lation (voir proces-verhal n** i o8 , § III). 

Ces propositions sont de trois natures: 

A. Travaux (changements) a execuler par le Ministere des Travaux publics ; 

B. Travaux damenagement a execuler parle Comite; 

C. Aettoiement des antiquites (travail commence I’annee passee). 

Apres examen de ces propositions, la Section technique decide ce qui suit. 
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A. TRAYAUX A EXKCUTER PAR LE MIMSTERE DES TRAVAUV PI DLICS. 

1° Sous-sol: 

a) Le passngc donnnnt arces au soiis-sol chuanl (Hro d rosso on pcnio, il 
y a Hen d<.‘ piM‘voir rorouioniont dos oaiix pluviales. 

If) La porte dVnliN'o sera nuinic do chassis vitros pour crlairor la piece i y 
c) Lesfonolros dos pieces i 8 , ip, oo, fs i ot A 3 seront afjrandios pour 
mionv ociaircr cos dernieros. 

(I) La porto do communication outre la piece *^2 ot 13 ‘scalior 92 sera 
muroe, vu quole sous^-soi doit sorvirdo <lopot ct (ratolier au Musoe. 

2 " Rcz-de-cliau sscr . 

La baie entre ^ ot 8 sera murcM‘; une porl(* sinjple do t m. Ao rout, 
de large et 2 metros do haul sera praticpuk* dans la maconnoi-io. 

b) Les ouverlures ontn; 2 (‘I 33 (‘t onlrc A 2 (*l 3 y s(*ronl formers an 
moven de grands chassis vitros et grill(‘s (ui hu* (Lapres le cro(|uis drcss(‘ par 
les l)ureau\ du ComitiL 

r) A supprimor rescallor 28. Cclui~ci, on olTot, n’a (rautro hut quo dola- 
blir une conniiunication do service on Ire le Alusj'e et la bibliolheque. Or, 
Tescaiior 82 seulsulFit a co but. 

( 1 ) 3 i sera separe de 43 ot de 1 G par un inur on maconnerio. 

c) La porte projetee pour Icntn^e principalo elaiit Irop lourde et ne 
pouvant par consequent etre ouverte pour chaquo visiteur el, d autre part, 
ne pouvant pas cHro laissee ouverte tout le temps, il y a lieu do praliquer 
un guichet sur chacun des deux vanlaux. 

f) Les consoles en stuc appelees a decorer los angles des baies ontro 3 
et A , A et 3 , 1 q ot 20 , 90 el 2 1 seront supprimees (voir coupe A- 15 ). 

Il en sera de memo pour les consoles projetees dans los angles dos baios 
entre 3 et 10, 1 o ot 1 9 , A et q , q et 20 , 3 ot 8 , 8 ot 2 t (voir coupe U-\'). 

Par contre le Ministerc sera prio de concentrer Ionics la d(‘coration sur 
rentroe et 1 especo de vestibule forme par les pieces 11, 12 et 1 3 . 

g) Le Ministore sera aussi prie do consigner redihee sans la peinture 
interieure en rc^orvant la sonimo affecteoa c<*t (‘fTol. Lo travail devra chre fait 
apres que tousles crochets, consoles, etc. auront tdescolh^ dans lesnuirs. 

Lc Comite sc chargera do la peinture en clioisissant pour cluujue salle la 

Co nnmero ct les sutvnntssf* refTTCnt a ceux de*; dcu\ [>e(ifs plans dn \lini*;t»Ve. 

0 



couleur appropriec au\ anli(juites a\ exposor. II osl hion (‘iiloiidii ipfiisVn 
tientlra an\ claiisos et conditions du caliicr d<'s char^p^s do IVnlrcprise. 

15 . TRVVVUX DMMKN\r,EMENT A EVKCl TEU P\R LH COMITK. 

1® Soiis-soL 

Lnc lo^jero marcpiise vitroo sora otabiio contre I(‘ nuir Est do la cour 
inlorieure pour servir d’abri aii\ piorres fun(-b-aires([iunopoiiiTaiont pasolre 
exposoos faule de place tlans les iocaux du roz-do-cliausset*. 

1?'’ l{o:-(Ir-cli((iissep. 

a) La piece ly sera separee do 1 par uno foi*to cloison artislicpic on 
bois tourne. 

I/) Pour obli/jer lo puldic a visiter le Mus<k‘ avecordre on entrant d al>ord 
dans la premiere salle dV*x posit ion , des cloisons en bois lounie seront 
posees entre i o et 1 1 , i i et 1 8. 

c) Entre i ^ ai i a on elablira une cloison en bois et vilros nuinic d’une 
porle pour permellre une communication entre les sallos du Alusee, les 
pieces de service et le sous-sol. 

(L NETTOIEMKM DKS AXTIQUITES. 

Etanl donne Tintention de proceder 1 anmk procbaine a TinstaUation au 
nouveau local du Musee, il est m^cossaiin* de continuer le nettovafje des an- 
li([uites, conimcnc(‘ i’ann<fc pass(k, et lour pn'paration alin (prelles piiissenl 
occupor definitivement leur place dans lo nouveau local. 

Dans cet ordrc d’id<ks, il faudrait aussi examiner ininutieusement les 
objels enlasses aux depots depuis bien des anmks. En outre, divers pla- 
fonds ainsi quune chand)re complete en bois apportee de Rosette devraienl 
etre provisoiremenl monies avant leur transport au nouveau Musee. 

Pour e\(‘cuter tons ces travaux on a besom de disposer d un local assez 
grand. Onfera construire, ii cet un leger hangar de i 3 m. x i ‘J m. 
entre la Imlissedu Musee actuel et le mur Snd de la moscpee el-lfakim. Le 
rout en sera de 3 o L. E. d apres le devis presente par M. Ilerz bey. 

En re rpii concerne le mode d’execution des travaux. vu que Tentasse- 
nient des pieces anticpies empechc qu’on les examine et qu’on drcsse un 
devis pour leur reparation comme cela a etc fait I’anntk passee, pour 
certains objels, la Section lechni([ne sur la suggestion de M. rArchitecte 



en chef propose dadopter le systenie a la regie. El Osla Badir Wahha, 
avantageiisement connu aux bureaux du Comite, fournira des ouvriers, 
lous de premier choix suivant les exigences des iravaux. II les surveillera 
et garantira ieur travail comme s’ii s agissait d’lino entreprise personnclle. 
Un registre sera tenii par I’agont du Musee, sous le controlc d’un agent 
teclini([ue des ])uroaiiv du Comite ot sous relui de M. rArchitecte en chef. 
11 sera inscrit dans ce registre, le noml)re des ouvriers fournis journelle- 
ment par Badir. 11 est bien entendu la surveillance des bureaux du 
(k)mite ne fera pas defauL comme pour les autres enlreprises en cours. 

Le reglement des comp les sera fait par Tent remise d(‘ la Section 
technique en vertu de documents presen les par les bureaux chaque fois 
que des travaux seront executes pour une valeur de L.E. 4 o. 

Quant a I’Osta Badir, ii aura ses salaires comnn^ responsable de la 
bonne execution des Iravaux. 

Les chefs ^ Achat et entreliendes anticpiiles <le L.E. 5 oo et ^ Achat de 
mobilier^ de L.E. ()oo du budget du Musee pour tqoi serviront a faire 
face aux depenses. 

KCOLE IMIOJETEK PltES DE L\ COLPOLE EL-FXDXOLIEU. 

La Section technique prend connaissance des devis de L.E. iSyo, 
conlrat et projet pour la construction d une ecole pres de la coupole el- 
Fadaouieh, pour compte du Alinistere de I’lnslruction publirpie (voir 
proces-verbal n° 107). 

Elle les approuve et demande la mise en adjudication de Tentreprise. 

3"" TOMBEAU DL CUEIKH EL-MVUnUXBI. 

Sur la suggestion du Alinistere des Travaux publics, le Ministere des 
Finances, par lettre n” a du (> janvier tqoi , a prie h‘ (>’omi(e de faire 
(‘laborer un projet avec devis et contrat pour la reparation du l()ml)eau de 
rOstax Mohamed el-Maghrabi et la construction sur le terrain qui en 
depend de (jaehjucs locaux pour les visiteurs. 

Donnani suite li cette demande, M. Ilerz bey soiimet a la Section 
technique les documents demandes. Le devis monle a L.E. ^Jio. 

La Section technique les approuve et autorise la mise en adjudication 
des travaux. 



V’ CITER^K '\ SAYEDI 


Par loitro iP aoSS dii •?(! juln <*coult‘, le Miiiistero des Travaii\ puldirs 
deniando fjutd serait Tavis dii Conut(‘ sur la vonlo do la cilc'pne siso a 
Saved! Aniar a _\lo\aiidrio. 

Apres cxanien la Seclion teclini([iie propose do no pas s en or(‘iipei\ 
KOLTAU ZEIA EL-ARKDYN. 

Sur la demande dii Ministere de rinstruclion pul)li([ae, S.E. ie Directonr 
general des Wakfs, a charge les hureaux du (lomite de dresser un devis 
pour la reparation dii toiitah pVole) Z<*iu el-Ahedvn. 

M. rx 4 rchitecte en chef a fait dresser im devis de L.Pl alnsi <[u’un 
contrat, et il a demande des offres pour reviVuiion des travaux y prevus. 

La Section technique apres approbation des devis etdu contrat, procede 
au depouillemeni des Irois offres presentees. Elle acccplc celle d’Ahdel- 
Kader Soliman avec rahais de 3 ofo et dedai d’execution d(‘ (juarantc jours. 

La depense sera payee par rAdministration generale des Wakfs. 

6'" HUSOA WAKE / VLIKIU. 

M. Herz hey presente un dm is de L.P]. G dresse par les bureaux du 
Comite pour rcnlevenient du plafond de Tavant-corps de la niaison nakf 
Zelikha (voir rapport rf 53H3), et demande d’etre autorise a exiVuter le 
travail. 

La Section technique accepte. 

7^ MAISOX WAKE EL-MAUHARBA. 

Le Comite avail invite lanncd^ derniere M. Iferz hey (voir rapport 
n" 977,8 7),de s inlormer si on pouvait ohtenir I’enlevement des joliesmosai*- 
ques decouvertes dans une maison vn mines a cote du sehil de Klialil 
eflendi el-iMakate gui pour orner quelques pans demur du nouveau Musee. 

Aujourd Inii M. 1 Architecte en chef rapporte a la Section technique 
quii sest mis d accord avec les proprietaires de la maison pour I’enlevement 
des plus belles mosaiques moyennant la sommede L.E. 3 et qu’il a engage 
le specialiste laha Moustapha pour enlever soigneusement contreune remu- 
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neration de L.E. i g les panneauv en enlier et les mettre clans des caisses 
speciales. 

La Section leclinicpie accepte. 

A cette occasion elle a appris ([ue la maison donl il s’a[fit a cHe vendue 
enliereiiKMit on en parlie par les \\ akfs. II est fort a regretter (jiie le 
Comite n’ait pas etc consulte a temps, car, il aurail pu j)eut-etre sauver de 
jolies clioses precieiises ou bien il aurait en tout interet a conserver la 
maison entiere. 

La Section leclinit|ue rappelle auv AVakfs (prelie est prete a tout 
instant a sc depiacer pour proc(‘der a iin examen minulleuv des (Edifices 
(pii pourraient d’une facon ou d une autre interesser Ic (iOmite. 

La Section technic jue a cloture sa rc^union par une visit e aux s(‘pt 
monuments en reparation an desert Kai'tbai'. 

Le Cairo, ie i G juillel i po i . 

: B\rois, C\^A^ovA, Hkuz, J. ZAn:(, Xii Da»g\t. 



287“ RAPPORT 


DE LA SECTION TECHMQL E. 
(Voir le proceS'Verba! n" 109.) 


Presen is a la reiiinon : 

MM. P (iASANOVA, 

Hekz bey. 

M. J. Z VHB bey se fait excuser. 

SOMMAUU*: ; 

Coupolc cl-Fadaouieli , a el-Abbassyeb ; 

2 ® Musee arabo; 

3" Mosqut% el-^Ianlani ( a Darb el-Ahmar (ii® lao du plan Granil bey); 

4® Jardin wakf el Chamachergiii a chara Sabb'oua Dab’Jj; 

5® Mosquee cl-Moallaka (auJjty), a Fayoum; 

6® bepensos; 

7 ® Badigeonnage des jiionumonts; 

8® Okallali de I emir Kaoiissoun n" 4 chara BAb el-iNasr. 

l"" COlPOLE EL-FAl)AOLIEH. 

II esl pris connaissance de la d(*mande en date du lo juiii ecoule de 
M. Argiris Yeraka sollicitant i’autorisation d’etablir une baraque pour servir 
de cafe, au coin Aord de la parceliede terrain sise devaiil la facade Sud de 
la coupole el~Fadaouieb. 

La Section technique a pres exanien rejcLt(* la deinande. 

MISKE AHABE. 

Lonformenient au premier paragraphe C du tiSiV rapport, M. llerz l>ey 
presento un enfjagement dc i’entrepreneur Abdel Nabi Bavoumi pour la 
construcliondu hangar entre la batisse actuelle du Musee et le niurSuddc 
la mosquee eLHakini, aux prix du devis et dans un delai de quinze jours. 

La Section technique rapprouve. 
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3° MOSQLEE KL-MARDA>I. 

M. I’Architecte en chef fait part que Baclir Waliba, charge des travaux de 
reparation de la niche de la mosquec el-Mardani(voirrapp. n® sGq), a con- 
trairenient aux clauses de son contrat et aiix ordres verhaux qui lui ont ete 
donnes, fait neltoyer one par tie des ancieniios niosai'ques dii grand panneau 
de sorte qii’on no pent la dislingiier ([ue dillicilernent de la parlie restaiiree. 
A la suite de ce fait une leltre de blame a ete adressi'e a Badir lui rele- 
vant la gravite de son procede et raver lissant que le fait sera porte a la 
Section technique a qui il sera demande (pi’une penal ite lui solt inlligee et 
que la contravention so it rendue nolgire par avis a tons les autres entre- 
preneurs. 

La Section technique approuve les dispositions pris(*s a cet egard par 
M. Herz bey et decide d’inHiger a Badir une penalile de L. E. ii. 

[x"" .TARDIN WAKF EL-CUAMACIIEUOI I. 

Par sa leltre cii date dii go mai dernier, n" gSli, le grand Kadi du Caire 
inforine S.E. le President que les deux lions sculptes du jardin nakf 
el-Chamachergui (voir proces-verhai n'’ log) ont ete dcdiniliveinent estimes 
par le Mehkeine a L.E. 5 et que, par consequent, si le Coniite desire les 
acquerir pour le Musee arahe, il n’a (ju’a verser cette somme et e.xecuter en 
meme temps les travaux de maconnerie qui seront neccssites par I’enleve- 
ment des deux pieces en question. 

La Section technique accepte resliniation ainsi que le devis de L.E. 8 
dresse par les bureaux du Comiti' pour^ la nnse en »‘tat (h*s piii(*rs de la 
porte du jardin apres Tenlevenient des deux lions. 

La depense to talc sera pavee sur le budget du Musee aralx*. 

o'" MOSQLEE EL-MO \ELUA. 

A la suite du (dassement de la niosqui'e el-Moallaka a Favoum, M. Herz 
bev annonce avoir fait verifier sur j>lace le devis dresse par leSjWakfs 
(voir rapport n'^ g8g),et y avoir fait introduire des travaux suppbbnenlaires 
tout en modiliant en partie ceux d(qa prebus. Xotification a ete faite aux 
Wakfs de ces ebangements que la Section technique accr‘ple. 



()“ DKPKNSJiS. 


Lr»s ftic(un*s stiivanlos de M. V. (iiuntiiii pour pliotojjraphics soul approu- 
vees par ia Section technique : 

i" Deux cliches et liiiit photographies dii pout . 4 i>ou Menag/fa, L.E. y; 

y” Six clichL% et six photographies des inosaupies de la inaison A\akf 
eDMaghar])a 5 L.E. too mill, (a j)aver sur le l)udget special du Musee); 

3 " Photographic du reste de la coupoh* do Khoga Bordi, i i8 mill. 

y" BADiGEOxxun: des momments. 

En ([uitlanl ies bureaux du (lomke, la Section l(*chni(pie s’(\sl rendue 
a Bcih ePAasr pour visiter les Iravaux en cours. Eu route, elle a constate 
avec regret ({ue de nouveau on a commence a hadig(*onner les la cades de 
quclques monuments prohaldenient sur les ordres de T \dniinistration des 
Services sanitaires. Elle propose de prendre des m(*sures pour cmpecher 
cet inconvenient, vu qu’apres une longue correspondance a la suite de 
la(juclle on a pu croire ([ue I’affaire elait li(pn(l(‘e (voir proces-verbauv 
if* 71 et 7/1), vojci(pie de nouveau on recommence. 

8" OkVLVIl DE I/E’UIH KAOLSSOIX. 

Parmi les facades badigeonnees ii v a cell(‘ de Tokalah de I’emir 
Kaoussoun porta nt le rf’ h de la rue Bal> (d-Nasr. 

La Section technique propose de classer la facatle de celle okalali dont 
la porte mentionne le noni du construe leu r et contient deux disques ou 
Masons du fondateur. 

Le Caire, Ic yo aoiit 1 [)oi. 


Sigtie ; P. CvsAXfjVA, Herz. 



— 89 -- 


288*^ RAPPORT 
DE LI SECTION TECHNIQUE. 

(Voir le procos-verbal n'' 109.) 


Presell Is a la reunion : 

)IM. P. C\SA\OVA, 

M. IIerz bey, 

A. Manesgilco bev, 

Saber Iiey Svinii , 

J. Zarb bey. 

SOMM\IbE : 

i" Terrains (III Vieux-Gaire; 

Cilerne n"s !3 bis, a Alexandrie; 

3 " Porte Slid de Khan el-Kiialili (JUlil ; 

A" Mosquee ct khanka Gheikhou a el-Saliha ( n"' lAy et 1012 duplan Grand 

J»ey); 

f)" Alosipa^e cbAzhar a el-Azliar (n" 97 du plan): 

O'’ Achat d’anti(piitc%. 


1" TEBIUI^S 1)L VIELX-CAIRE. 

II cst pris connaissance de la deinande en date du 1 G courant dc 
M. A. Large sollicitant, centre palement d’une redevance, I’autorisatlon 
d’extrairedu sebakb, des brujues, des debris de poterie, etc., d’uneparcelle 
de terrain d’unesuperficicd’un kilometre carre, siseauVieux-Caireetsperinee 
dans le plan joint a sa demande. 

La Section tecbniipie dihdare ne pouvoir rien decider, taut (pn* Parrel 
minisleriel, inipatiemnient allemlu par le Comite, pour Picxploitalioii dc ces 
terrains, ne sera pas proniulgue (voir rapp. if r>^i8 ). 

CITERXE a'* bis \ alexudiwe. 

Par sa lettre n'' !2 du 3o juin 1 qn i , le Mini^lere (b‘s Travaux publics 
demande an Comile ipieiest son avis surla vente de la cilerne sise 

a Alexandrie. 

La Section tecliinipie a pres examen ne s’opposi* pas a retie vente. 
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li"" POBTE SID DE KHW EL“EH\LILL 

Pour parera la difference de niveau resultant du (l(‘blaiement de la ruelle 
devant la porte de Tokalah el-Koln, a o m. o5 au-dessous de son senil, le 
Coniite avail decide de fa ire poser quelques nia relies d Y‘scali(‘r sur la porte 
SuddeKhan el-KIialili situeearextremitf*de la dite ruelle (voir rapp. n” ri'io). 
La realisation de ce projet avail cependant et(‘ ajouriu'e sur la deniande du 
Tanzim. 

JI. Herz bey souniet Ic devis de 3 L. E. dress e pour ce travail. 

La Section technique Tapprouve ct autorise sa niise en execution sur le 
chapilre ^Imprevus?? des L.E. ‘loooo du Gouvernement. 

A" MOSQLe'e ET KHAXKV CHEIEUOl. 

L’Administration generalc des Wakfs fait part au Gonut(‘ de certains 
petits travaux qu’elie se propose d’execuler dans la nios([uee et khanka 
Cheikhou a el-Saliba. 

La Section techni(|ue, considerant que ces travauv ne touclient pas les 
parties monumentales des edifices esl d’avis (jue les Wakfs peuvent s’occupcr 
de leur execution. 


r)"" MOSQIEE EE-VZIIAIU 

M, Saber bey Sabri avise la Section tecbni(|ue que parmi les colonnes 
de I’arcature Sud de la mosquee el-Azhar, sur laquelle s’etendra la con- 
struction des nouveaux locaux d’liabitation pour les (Hudiants (voir proces- 
verbal n"io4), les quatre dernieres du cote Est ne sont pas en etat de 
supporter la charge qui leur est destineo xuqu’elles ne sont pas accouph'es 
comme les autres. II propose, pour obtenir la resistance voidue, de les 
remplacer par des colonnes cn fontf^ exaclenient copiees sur les anciennes* 

La Section technique acceple. 

6” ACHAT DUMIQHTES. 

Sur rinvilalion de M. rArchitecte en chef, la Section technhiue s est 
transports chezM. Kyticas, inarchand d’antiquites qui avaitoffert la vente 
dun lot de deux cent quarante panneaux sculptes, incrustes d’ivoire et 
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debene. Ces panncaux, envoyus de Paris out dii etre enleves a des monu- 
ments il y a line trentaine d annees. 

M. PArchitecte en chef dit avoir identifie parmi toute la colieclion trenle- 
neuf pieces formant quatre specimens provenant du minbar de la mosqiiee 
ei-Mardani, qui, comme oniesait, n’existequ’encarrasse. L’achat permettra 
done do restaurer presque compieteinent ce l)cau monument. 

Apres examen. la Section technique propose d’acheler les pieces ayant 
apparteniLau minbar dc la mosquck^ el-Mardanipour la somme de 8o L.E. 
a payer sur lebudgetduComite. Elleafait, en outre, h* choix de quinze pieces 
doubles et de dix-ncuf simples de tres beaux dessins (ju'eile propose d’ac- 
querir au Mus^earabe pour la somme de yo L.E. aimputer siir son budget 
special. 

El ant donne Timportance de Pacha t et le desir de M. Kyticas da voir 
une reponsc delinitive dans le plus brof delai, la Section technique propose 
de consulter les membres du (Somite en residence au Caire. 

Le (]aire. le ^3 juillet i (|oi . 

Signe : Cas\>ova, Herz, M\n}<:sc\lco, S. Sabri, J. Zirr. 



289 ^' R VPPORT 
DE lA SECTION TECHNIQl E. 
(\ oirle ])roces-verbal n" 109.) 


Presents a la reunion : 

MM. P. Casvnova, 

M. IfE«z bey, 

SOMMAIRE; 

i" Mosqnee el-Akrnar ( ^4^11), a el-Nabassyn (n'* 33 da plan (iraiid bey): 

9® Aqaeduc de Foum el-Kbalig; 

3® Mosqnee el-Glionri ^ el^Gboiirieli ( n" iSq da plan): 

4® Citerne sise dans le jardin de Mohamed Monslala Koboudan, a Bob Sidra 

el-Gonani cjb G a Alexandrie; 

5® Mosqnee de Femir Serglialrnacli a Kliodeiri (n® 9i8 dn plan); 

6® Maison wakf el-Ghoari Kailbai a cl-Sanadkieh; 

7 ® Tour dile des Bomains, a Alexandrie; 

8® Terrains du Vienx-Caire: 

9 ® Maison au voisinage de Bab el-Felouli el de la niosqnee el-Hakein : 

10 ® -Alusee arabc; 

11 ® Produil dela vcnle des billets d entree aa\ nioiuiments et an Mas(*e. 

MOSQUKK 

A la suite des deu\ Icttres du Ministere des Travauv pulilirs n'"" i8i i 
cl 9937 des 1^1 mai et 5 aout 1901, informant le Comile que Ics forma- 
lites pour i’expropriation des edifices cacbant la facade Quest do la mosqnee 
el-Akmar sont acbovees et qu’il pout etre procedi^ a leur denwlition, 
AI. i’Architecte en chef a fait demander des offres pour Fexecution de celte 
operation. 

La Section technique precede au depouillement des Irois offres presen- 
tees et approuve la meillcurc, celle de Youssef Sirri (|ui s’eiqpqje a demolir 
les edifices en (juestion moycnnant appropriation des inateriaux provenaiit 
de la demolition. 


AQLEDLC Dl FOLM EL-KH\LI(;. 

AI. Herz hey rappelle qiie dans la repartition des -joooo L-E. da (iou- 
vernenient, L.E. 900 etaient pivvues pour Facpiednc de Foum el-khalig. 
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(^ommeledcvisprimilifdresse pour sa reparation se monlaita L.E. i^ioo, 
somme trop forte cn raison de Fimportance du monument , ct , que d’aulre 
part, la somme precitec de qoo L.E. a ete a fTec tee ad’a litres travaux plus 
urjjents, il a fait rediiire lo devis a L.E. 5oo seulement pour la reparation 
de la tete de l aqiiedta* avec quelques arrades. Ouant a la reparation des 
aiitres arcades on s’en occupera iorsfjue d’autres credits seront mis a la 
disposition du Comite, vu que celui de faoooo L.E. touche a sa fin. 

La Section technique appuie les propositions de M. Herz Lev et demande 
la niise en adjudication des travaux du devis de L.E. ooo. 

y MOSQLKE EL-OnOURf. 

M. TArchitecte en chef m out re deux petit s panneaux p covenant du 
minbar de la mos([uee eLGhouri actueliement en cours de reparation et 
sur les([uels il est aise de voir (jue la sculptun* en ivoire forme un corps a 
part coHe sur un fond dore. Il sijjnale celle parlicularite a litre de docu- 
ment car la reparation de ce minbar sera failc sur ces memes donnees. 

La Section technique en prend note. 

4“ CITER>E SISE DANS LE JARDIN DE MOHAUED MOLSTAFA KOBOLDAN. 

Par sa lettre n'’ du juin iqoi, le MinistcTe des Travaux 

publics demande an Gomite quel est son avis sur la vente de la citerne 
sisc dans le jardin de Mohamed Moustapha Koboudan a Bab Sidra el- 
Gouani et non comprise parmi celles deja dessinees. 

L’aqence des Wakfs a Alexandrie, a ete chaqjee de faire examiner la 
citerne par Tent remise de son ingenieiir et de communiquer son rapport. 

II resulte de la communication de cette agence en dale du i aout iqoi 
sub n" iA88, que les murs et les arcs de la citerne eu <|ueslion sont en 
maconnerie de moc'dlons revetm.* dhine comdie de crepi de cliaux el homra 
en par lie elfritee. Ouant a ses colon nes ellc sont en granit. En somme on 
n’y releve rien qui puisse meriter sa conservation comme monument de 
Tart aral>e. 

Avis a ete donne de celte communication au Ministere le ai aout 
sub n" y 43. 

La Section techniijue approuve. 



T)"' MOSQlEt: SERnHATM\(:iI. 


Conime suite a la decision du (i’omit(‘ relative a reuievement des trois 
maisons adossees a la facade ^ord de la nios(|uee Serffliatinacli , doiit line 
appartient a Al)delraliman effendi Hindi (^voir rapp. n"^ Ic Ministere 

des Travauv publics, par lettre n"' 9 ^ 9.3 du ay juin i()oi, informe le 
Comite que le service du Tanzim a approuve la rectification de I’nligne- 
ment prevovant le dejjajjeinent de cette facade et qu’il a proc(‘de a IVstima- 
tion des immeubles en ([uestion qui sVMeve a la soinine totale de 3 fib L.E. 
5 90 mill. Le Ministere fait cependant remarquer que du moment ([ue la 
mosquee Ser^Iiatmach n’est pas du nombrc de cellos dont le dejjajjement 
a ete decide par le decret du i i janvier n'’ 5, il va lieu de lui 

verser la somme preciteede 3fifi L.E, 590 mill, pour (pfelle fasse le 
necessaire. 

Sur la demande des bureaux du Comite, le Ministere a aussi rcmis a 
la date du 5 aout ecoule, sub n” 9(|3G, un bordereau d’estimation ou (qpire 
separement le prix de chaque maison. 

La Section technique, considerant qu’Abdelrahman elTendi Hindi susdit 
a depuis plus (Fune an nee demande rautorisalion de completer la rnacon- 
nerie de sa maison; que cette autorisation lui a ete refusee par suite de la 
demande du Comite dacquerir la maison; que le retard apporte dans la 
liquidation de raffairc lui est Ires prejudiciable etpeut aussi tres l)ien I’etre 
pour Ic Comile, propose de s’informer au Ministere si on pent disposer 
de la somme de i 3/i L.E. ooo mill, valour de la maison sur les ooo L.E. 
affectees cette annee aux expropriations; dans le cas contraire on en de- 
mandera le paiement a TAdministration generale des Wakfs sur le budget 
de I’annee prochaine. 


6'’ MAISOX WAkF EL-miOLRI ET KAITIIAL 

L Administration generale des AVakfs, par communication en dale du 
9y fevrier iqoi, invitait le Comite a examiner la maison wakf el-Ghouri 
et Kaitbai pour donner son avis sur les objets antiques qui pourraient 
s’y trouver avanl qu’on precede a sa reparation. 

Les membres soussignes presents a cette reunion ont deja visile la mai- 
son au mois davril dernier el trouve qu elle n’interesse pas le Comite, a 
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part queiqiies macharabielis dont on pourrait demander le transport an 
Musee. 

Avis a et(3 don no aiiv W akfs dii rosiiilal de I’examen a la dale dii 1 6 
avril 1 () 0 1 , sub n"' 2 4 () . 


TOLH DITH 1)ES UO>IAI>S. 

En reponse a la comniunicalion de rannexe du rapport relative a 
raffectation de la tour dit(^ des lloniains a Alexandric par les travaux des 
nouveauv quais projetes, la Municipalile d’Alexandrie envoic un trace des 
environs de la tour lors de la construction des quais en faisant observer 
qu’eHe sera en par tie ensevelie dans les reniblais des quais. 

La Section technique trouve qu’il sera it doiumage de fa ire dispa ruitre 
Tunique vestige des anciennes Jortifications qui exislaient du cote de la mer. 
Eile propose de deplacer le roiuUpoiiit (jue la lour toueberait de nianiere 
que celte derniere fut placee aii centre. 

En la deblayant, son aspect ne ferait qu’accroitre celui dela promenade. 

8" TEnnxixs dl vielx-caire. 

11 est pris connaissance d’un plan envoye par le Ministvu’e des Travaux 
publics, a la date du 1 o aout courant sub n” el sur lecpielest designee 

line parcelle de terrain de yi metres de large sur 333 metres de long 
s’etendant au Sud-Ouest de la mos([uee Abou Seoiid. M. del Mar an nom 
de la Societe israelite de sepulture demande a aclieter celte parcelle pour en 
fa ire un cimetiere. 

M. Herz bey rapporte avoir examine Tendroil en question. II est d*avis 
de consentir a la vente vu que le terrain est Ires pen acridenle et que les 
fouilles y pratiquees sur plusieurs points ont demonire Tabsence comphMe 
d’anliquites. 

La Section tcclini(|U(i approuve. 

{)" MAISOX AL VOISINAUE DE BAB EL-KETOUI ET \A MOSQIEE EL-HAKEM. 

Sur le signalement dc M. Herz bey, la premiere section des Wakfs 
informc le Comite que le nonime el-cheik!i Ali Ahmed el Attar en recon- 
slruisant sa maison donnant sur une cour, propriete de rAdniinistration 
gemVale. a TOuest de la mosquee el-IIakem. s’est permis de pratiquer une 
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porte et des fenetres cHal)iissanl de ia sorto une conimuiiIt*alion avec la dite 
cour. Le Mamour de la Serlionlui ayant enjoint de fermer l(‘s ouvcrtures, ii 
s’v est refuse prelendant qu’ii a le droit de joiiir de la cour. 

La Section tecliiii(|ue , apres un exameii sur les li(‘u\ propose de deniander 
a FAdministration generale des Wakfs la veridcation des tilr(*s dc* pro- 
priete de Ali Ahmed el-Attar susdit ainsi que ceuv des autres pro[)rietaires 
ses voisins qui sont dans la nieme categoric que lui. (Test une question qui 
interesse le Comile sur tout lorstpFon devra commencer les travaux de la 
porte Bab el-Fetouh aproximite de la(|uelle alien rempielemenl en (piestion. 

10^" ML SEE AlUBE. 

La Section technique apres examen approuve le contrat passe avec Badir 
Wahbahpour le nettoiementdes antiquites du Musee arabe(voirrapp. n"* 87). 

1 1 ° PRODUIT DE LA VEME DES BILLETS D'EMREE ALX MOMMEMS ET AL ML SEE. 

Le produit de la rente de ces billets montant a (j L.E. 1 oli mill, pour 
1 qoo sera ajoute au budget de I'annee couranle. 

Le Caire , le 3 septembre 1901. 


Signe : P. G\sa^ov\, Herz. 
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290' RAPPORT 

DE L\ SECTION TECHNIQUE. 

(Voir ]e proces-\ erl>ai ii" 10:2.) 

Pivspiils h la r(*union : 

JlvAVA bev, 

J. ZviilJ ])(‘V. 

SOMMAIRE : 

i” Conpole oI-Failaoiiioh , a el-AbhassiiMj ; 

Kasr ol-Cham’a jjwaiJ). an A ieu\-(laire: 

3" Alosquee Tatar cl-Hegazieli a (d-Crainalioh (ii" 30 On plan): 

A" Alosquoe el-Khaliri (^^^jdaiLl), a Coula([: 

5" Terrains entre Kin ol-Sira et la inosqni'o Vinr (j^i; 

0" Alarbre bianr; 

7 " (larrieres de porphyre do (iabal el-T)okhau(^li.*\Ji 
8" Denx cilernes a Alexandrie: 
q" Confertioii de dessins; 
lo" (Credit de aoooo K. dn Gonvernemeiil. 


V' coiPOLE el-fadaolIeh. 

L’Adminislralion /jenerale des AVakfs, par Irttre en date du .‘WJ aout 
dernier, prie le Gomite de bii dresser ie projet d’une petite cour d’ablulions 
apresen avoir clioisi remplacement, ainsi ([lie d’un minbar, pour la eoupole 
el-Fadaouieh et lui donner son avis sur Ic [jenre d eclairage a adopter pour 
ret (‘dilire. 

La Sertion terlini([ue estiiin* ([ue pour l’erlaira|p‘, il serait bon (rexrlure 
lout combustible pour ne pas endoinma(jer ies rouleurs (I(‘s d(3corations 
murales et ronseille la luiuwre tUertrItjue. Quant an minbar^ rAdministration 
}j(in(‘rale peut s’en orruper. 

Pour re qui est de la rour d’ablulions (‘li(‘ (‘sl d’avis ([u’il serait mal a 
propos d'orcuper encore line partie des terrains libres autourdela eoupole, 
et propose a i’Administ ration d’alTecter dans c(^ but une parcelle carree de 
0 m. 3o cent, de r6t(V dans I’enreinte d(‘ Per ole en cours de construction, 
vers le coin A.-K, Les bureaux du Gomiti* soul j)rdt> a dresser le 



projet aussitot fpie rAdmiiiistration |j<‘neral(‘ so nu'dra rraecord aver lo 
Ministerode rinstruction publicpio pour roccupation do laparcellc proposee. 

KASa KL-CH\M\V. 

.(. M. I'Architecte eii (dief fait part do I’achevoiuent des travauv do la 
porto Slid do Kasr el-Chanui et presente, conformenieiit a sa proniessi^ 
(voir rapp. y 5 ) un devis do L. E. 3oo ainsi (pfun contral pour ie redres- 
sement et la conservation do la tour Quest. 

La Section tecliniipie approuve ces pieces et recommand<‘ la niise on 
adjudication imiiu‘diate de I’entreprisi^ cpii sera r(*|jlee sur le credit do 

L. E. 9 0000 du (iouvernement. 

D, M. Her/ bey annonce a la Section techni([ue ([ue M. Rcboul, direcleur 
du Service dc la Ville, luia fait parveiiir un plan des rues do renceinto de 
Kasr el-Cliam’a pour donner suite a la decision du [\ du io3* proces- 
vcrbal. Apres y avoir trace les alifpiements necessaires dans le but d otablir 
des rues carrossables larges de (i a 8 metres degageanl ainsi les monuments 
classes par le Comili^ M. Herz bey a demande lavis de M. Reboul qui a 
trouve parfaits les alignements traces. 

La Section technique prend connaissanco de ce plan; elle le trouve con- 
forme au but propose et emct le vmu de le viiir bientot mis on vigueur. 

MOSQLKE TATAIl EL-HEUA/JEH. 

Parmi les minarets des mosqu(‘es auxquels manque I'lUage superieur 
dont la reconstruction a etiWlemandee, se trouve celui de la mosquec Tatar 
eHIegazieli (voir rapp. n” j qi). l/etal de samaconnerie entiere etant peu 
satisfaisant par suite de son inclinaison (^voir rapp. n" i il ne serait pas 
prudent de la surcbarger. Aussi la Section technique propose de ne pas le 
completer et pour empeclier lecoulement ii Tinterieur des eaux pluviaies, 
de le munir d’une couverture simple. 

Le devis dresse par les bureaux du Comile pour ce travail monte a L.E. 5. 

MOSQLEE EL-KHXTIIU. 

M. lArcliitecte en chel rapporte a la Section technique qii’en procedant 
a I cxamen de la mosquee ei-Khatiri pour dresser le rapport demande par ie 
Comile (voir rapp. n” i8q), il a decouvert enfoui dans le sol les restes du 
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minbar en marine dont ci-Makrizi vank* ia beaute. 11 demandc 1‘aiUorisation 
de les transporter au Musee. 

La Section teclini([ue accepte. 

5'" TEHRAIVS ESTliE aL\ EL-SIIIA ET LA MOSQL EE AAIR. 

Donnant suite a la ducision du Lomile (voir rapp. n'’ 9.o^ , § 8) le Minislerc 
des Travaux pul)lics envoie au Cojuite, par leltre n" Suyi du y seplembre 
('coule un projet d’arrete ministeriel pourle reglementdesfouillespralicpiees 
dans les terrains sis entre Ain ebSira et la niosquee Anir dans le ])ut d’cA- 
Iraire du sebbakli, des bri([uesel autres debris de materiaux. 

La Section technujue, apres examen, Ic trouve parfait et einet le voeudo 
le voir bienlot mis en vitjueur pour einpecher enfin toutes les discussions ({ui 
journellcinent se produisent faute de reglcinent ollicieL 

MXRBRE BLAXC. 

M. Herz bey fait part a la Section t(*chni(jue (jue le niarl)re blanc exlrail 
des carrieses d Abou Guerayab par les soins du (iomite est arrive et qu’il 
sera vendu aux entrepreneurs a raison de 4o L. E. le metre cube. 

Pour prevenir le ^jaspillage de ce precieux materiel il a etabli des prix 
pour le radial aux entrepreneurs des restes ou dechets dont le volume 
minimum devra etre de o o o y o . 

La Section technique approuve les mesures prises par M. Herz bey ainsi 
que le bordereau des prix par lui dresse pour le rachat des dechets. 

y" CABBIEBES DE POBPHYRE. 

II est pris connaissance du contra t passe entre le Gouveniement et 
M. W. Brindley de Londres en i(S8y pour rexploilalion des carrieres de 
porpbyrcdc Gabal el-Dokban (voir rapj). ir i qb). 

La Section tecbni(jue en prend nole et decide de revenirsur la (pu^slion 
lorsque Toccasion se presen tera. 

S'" DEIX CITKRXES A XLKXXXDBIE. 

Par lettres n""* 3i(jG et des 31 et 3i aout dernier le Ministeredes 

Travaux publics demande Tavis du Comile sur la veiite de deux citernes 
dont rune est siluee a fdiara ebEmir Abdel Moiieim dans la maison de la 
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damn Sorrieh bniit Mahmoud (‘I Tail In* porln lo n" iWJ his. 

(les riteriies ne sont pas compris(‘s parmi Ins d(*uv s/‘ries dout In Comiln 
possMc les dossiers. Comnin nlles nn prnsnntniit aucun inkMvt, la Section 
technique propose de nc pas s'en occnpnr. 

iy CONFKCTIO.N 1)K l)»SI>S. 

La Section technique accepte In paiemnnt de li. K. 'A'A a M. \j. Tosi pour 
confection des dessins sui\ ants : 

Plan des constructions environnant la mos(pu*e Barkouk au dnsorl; 

a" Plan de situation dn la mos([uee funth’aire (reLAchraf Barshni au 
desert (voir rapp. n" a 83 ), 

CREDIT DES L. K. 50000. 

Sur la demande des bureaux du Loinil**, leMinistnrn d<*s Travaiix publics 
(voir lettre de la Direction des batiments, n"" 343 i du <} septninbre i ()0 i ), 
accepte que les soides disponibies sur les iiiontants alb;ctes au\ divers 
Iravaux portes sur la repartition des L. E. 50000 du Gouvernement soient 
concentres pour la simplification des ecritures. 

Cette operation faite il reste un soldo net de L. E. 800 environ, en oulre 
des L. E, 5 000 affectees aux monuments copies. 

Le Caire , le 1 octobre 1901. 


Sijlia* : IIkuz, J. 



— 101 — 


291'^ RAPPORT 
1)E LA SECTIO TECHMOLE. 
(Voir pronVverbnl ii" 109.) 


PiVMMils a la reunion : 

MM. Ali effemli Rvhcat, 

P. (iAS\AO\ V, 

M. Herz l)e\\ 

J, Zvr.B bey. 

SOMMAIRE : 

1“ Mak’aO Beit ebKadi a rlinni l>eil rl-KaOi (eulre les u” 28 et /i.‘> 

fill plan (iraiifl l>ey ) : 

Musoe arabe: 

3” Mos<[uee (In sultan el- Vchraf BarsbaV an villag-e el-Khanka: 

Sehil wakf Klialil eOeiuli el-Makat(*'^ni a Hare! 

el- Kali key in : 

7}" Mosfjuee Inal el-Atabeki (cjobf^l JUjI), a ol-Khoyamieh (iV 118 du plan);. 

()" Porte (le ville Bab el-Felouh 

7” Edition ai’abe de roiivrage snr la ntoscpiee dn sultan Ifassan 

S'* F'actnre: 

<p Moniiineiits I’elig'iem dt*pendant de la i*' Section des \\akfe; 

3i 

lo** Mosqiiee el-Akniar (^.4^!), a el-Aahassyn (n" 33 du plan). 

1" AIVkHD REIT i:i-KVI)l. 

M. rArcliilecle en (dief fait part j\ la Section tecliniipie (pi'en s’occupant 
(lerniereinent du niak’ad de Beit el-Kadi (voir rapp. n* ), il a suppose 
re\islenc(\ sous le plafond simple actiiel, d un autre plafoiid dc Tepocpie dc 
la construction de redilice. Ebi elfet , ayant fait didacher . cn certains endroits^, 
(piolques parties du plafond actuel il lui a ete aise de constater I'existence 
d’un ancieu plafond richement scuipte et reconvert de peinture. Comme il 
ne sera point possible an Comite de s’occuper bientot des travaux du mak’ad 
et (|ue,d'autre part,lacouverture exterieure deson plafond devrait etre niise 
eu bon (‘tat vu rentreedela saison plu\iale, M. raivhitecle en cliefannonce 
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avoir fait dresser a ret elFet un devis do L.E. et demaiide des offrespour 
son execution. 

La Section teclinique on approuvant ies dispositions prises par M, rArclii- 
tecte en chef accepte le devis siisdit de L. f], q et precede an depouillement 
des offres presentees pour rexerution du travail v prevu. L’oflfre de Khaiaf 
Makldouf aux prix du devis tHant la plus avantageuse , elle esl acceptee. 

MLSEE AR\BE. 

II est pris connaissance (run devis de L, E. i h pour la (M)Liverturc en Ix'ton 
et chape du hangar construit a c(jt(i du Mus(3e arahe dans h‘ hut de preparer 
les anti(|uit(!‘s pour leur nouvelle installation (voir rapp. if 8G ). Trois offres 
sous plis cacheles acconipagnent Ic devis. 

La Section techriupie accepte ce dernier et en depouillant les trois offres 
elle Irouve cello de Ali Saleh la plus avantageuse (5 o/o de rahais). Aussi 
elle lui accorde le travail. 

y 3IOSQIEE EL-ACHRAF BARSRAl. 

Conform(.w3nt au paragraphe 5 du 3 y 8® rapport, M. Herz hey presente 
un devis de L. E. i G dresse par les bureaux du Comile pour la construction 
d’une forte porle simple en hois pour la mos(ju< 3 e Barshai, a el-Khanka en 
remplacement de Tancienne (jui esl conservee an Musee. 

La Section Icchnhjue approuve ce devis et les deux offres raccompa- 
gnant; (^He accepte la meilleure celle de Ahou ZijidHassan av( 3 c y o/o de 
rahais. 

SEBIL WAKF KHALIL EFFEADI EL-MAKATEUiUI. 

Ell prenanl connaissance de la decision du ‘lyy® rapport, S y, relative aux 
mesures ii prendre par ses soins pour la conservation du sehil wakf Khalil 
effendi el-Makategui, le nuzir Ilamed ei-Salaoui fait connaitre au Comite, 
par communication datee du i^*'juillet dernier, que Tedifice en question place 
sous sa surveillance n ;i comme revenu ((u’une somme de 1 4 4 milliemes 
mensuellement allouee par le service do la Rouznamah el qui sort a payer 
les eaux, en outre dune allocation annuelle de 4 L.E. aqa mill, subven- 
lionnee par lui-mijnie comme chariltL II prie par cons( 3 qiicnt le Gomite de 
proceder a la conservation du sehil comme il le fait d’ordinaire pour les 
autres monuments. 
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La Section teebnujue cn raison de ce qui precede propose d executor Ics 
Iravaux urgents de consolidation sur le credit des 20000 L. E. duGouver- 
jienient. Une aiitorisalion dans ce sens sera deniandee au Ministere des 
Travaux publics, apres avoir pris du nazir Hamed el-Salaoui un engage- 
ment de veiiler a la conservation de redifice. 

Le devis de 1 G L. E. deesse par les bureaux du Comile esl approuve. 

MONO r EE INAL EL-ATABEkl. 

M. Herz boy donne avis a la Section tecbniipie que derexamen des litres 
de propriele de la bouli([ue entre la most|uee Inal (*t le sebil nord ainsi 
(pie des pieces au-dessus des deuv sebils (voir rapport n'" 2 a 5 ) poursuivi 
par un agent des bureaux du (]oniil(3, il est resulle que ces lieux appar- 
iienmmt a un wakf parliculier Mobamed el-Cborbagui, adnministre par la 
dame Zebeidab. 

La Section teebnique en proud nolo. 

BAB EL-FETOLH. 

En reponse a la communication du paragraplu' q du aSi)® rapport 
relalif a la verification des litres de propriiite du cbeikh Ali Abmccl 
el-Allar, propric'taire de la maison avoisinant la porte Bab el-Fetouli, 
LAdministration generale des u akfs, parlettre en dale du 2 oclobre 1901, 
informe le Comil(3, qu’il n’y a aiicun reglement legal pouvant obligor un 
proprietaire de donner l\ examiner ses litres a un autre. 

La Section teebnique estime que le Comite a tout intmrl d empeeber 
un empietement sur un terrain (jui tot on tard devra (}tre ac([uis soil par 
luLnmmc soil par le Gouvernemeiit. Elle propose par consequent de com- 
muni(pier le dossier do ralTaiia^ au Ministere d(3s Travaux publics en 
Tengageant a faire Tacquisition du l(»rrain sur Ie(piel on pn‘sume qiTil y a 
empi(‘teinent. 

EDITION ARVBE DE L’OIVRVOE SLU LA MOSI^LKE DL SLLTAN IIASSAN. 

M. L’Architecte en chef aviso la Section tecbnupie que M. Ali effendi 
Bahgat lui a reniis le texte de la traduction arabo de rouvrage sur la 
mosqueedu Sultan Hassan. II presenle, en outre, une olTre de M. leDirec- 
leur de rimprimerie nationale, en dale du 28 septembre ecoule. stihu'" 2G9 



pour I’linpressioii tie co avc‘c la foiiruiturc tin carton iiio\eiuiaut uuc 
somme maxima de L.E. 70. 

II ftiit aussi remarquer (jue le credit ouvort de L.E. x’jh (voir proces- 
verbal n” 88) iie sidlira pas et quil faut deniander an Comite un supple- 
ment de L.E. 46 . 

La Section technique accepte. 

Sur la demandc de M. Ali Bahgat elle propose de lui payer la somme 
de L.E. 9.0 en acompte sur la somme de L.E. qui lui a ete fixec 
comme honoraires pour la traduction (voir proces-verbal n'’ <)8). 

8 " FACTLRE. 

La facturc approuvee par la Section tcclinique est ceile de M. Giunlim 
en date du 6 courant, elle monte a 9 L.E. 800 mill, et a pour objet les 
photographies des monuments suivants : 

1” Mosquee el-Akmar ; ^ 

y” Mosquee Kadi Veliia a Bein el-Aelidein ; 

3 ” Mosquee Kanbai Emir Akbor. 

Les photographies des ri^’et ^ serviront a illustrer le bulletin annuel du 
Comite , annee j qo 1 . 


MOSQIEE EL-AKMAR. 

La Section technique a fait aujourd’Iiui une visite a la mos([uee el-Akmar 
qui a ete debarrassee des constructions parasites. Elle se felicile d’avoir 
enlin obtenu le degagement de ce beau monument et autorise M. I’Archi- 
lecte en chef a faire proceder au nettoyage du badigeon qui couvre les 
sculptures et la maconnerie dela facade, et ce pourtUre a meme de dresser 
le devis necessaire pour sa consolidation. 

Comme il est difficile d’avoir un apercu du travail de nettoyage , sur la 
proposition de M. Ilerz bey, il sera fait en regie. 

10^ MOMMEMS RELIOIELX DE IK l“’ SECTIOA. 

Ijo Mamour deja Section des Wakfs a rends a M. I’Architecte en 
chef une lisle renfermant qq edifices religieux de sa juridiction, et ce, dans 
le but dc s’ informer lesquels parmi eux seraient des monuments de I’art 
arabe. 
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Ell cxaminanl cette lisle, M. Herz bey a trouve fia etlilkes classes eii 
entier ou en partie comme monuments, suivant les rcgistres du Comile; 
5 1 edifices a declasser el six pour lesquels il avail des doufes. 

Aussi la Section tecbnique a visile aujourd’hui trois de ces six derniers et 
voici ce cp relic propose : 

(i) Mosqueo Said Souada, a ebGamalieli (n” 3 ^i du plan): elie n’a rien 
d'inleressarit a part les deux lieurloirs en bronze de laportc principaie; ils 
sont d’ Lin job travail de i’epo(pie de la conslruclioii de la mos(piee. II serait 
bon de les enlcvcr et les deposer au Musi-e. 

La Section tecbnirpie sc plaint dece cjue d(^s Iravaux ontel<‘ dcrnieremcnt 
executes dans cette mosquee, sans loulefois quo le (iomite en ait cu con- 
naissance. 

Mosquee eUKarafi, a el-fbunalieli (enlre les iC" 98 cl 3 q du plan) : 
elle n’a aucune importance. A ihadasser . 

c) Mosquee Mobarned Ma^jldalai a Kasr el-Chdk ( n" 9<) du plan) : Tedi- 
lice lui-meme, en {fencnad, n’ofFre pas crinlen't, on y voit (pielqucs pierres 
avec inscription en naskli mandouk sans importance. Par conlre la coupole 
esl d\in assez joll (pilbe et bien conservee. 

La Section technique propose d(‘ classer la coupole sculement parmi les 
monuments aralies, car la mosquee elle-meme n’est qu’une pauvrc recon- 
struction. On fera transporter au Alusec deux impostes assez bien conservees 
et d’un travail interessant qui surmontent deux portes a Linterieur. Ces 
impostes seront remplacees dans la mosquee par d’autres aux frais du 
Comite. 

Lc Cairo , le 1 7 octobrc 1 yo 1 . 

Si|picL A. IkvHcaT, (aswovA. IIkrz, J. Z\rb. 
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292^^ RAPPORT 

DE Li SECTION TECHAIQUE. 
(Voirlo proces-verhal a" 10 !).) 


Presents a la reunion : 

MM. All ellemli Bvhoat, 

P. Cvsv>ovv, 

Hrnz ])ey. 

M, J. ZvRB ])ey se fait excuser. 

SOMMAinK : 

La Section technique a consacre la reunion de cc jour a la visite des 
monuments ci-apres : 

i" Sebil-Koiittal> Ahincd Oda Dacha (U#h a cI-Sccou[[uieli (entre Jes 

ir* iicj cl I'SQ (la plaa Grand bey); 

2" Mosqnee Atnias a el-Heirnieh ( a" i 3 o du plan); 

3 " Dabb' >vakf el-KczIar a cl-Seyoidieh (\is-a-\is du a" i 4 (> du plan); 

4 ” Zaouyet eLA'bar ( ^U^D), a eI-Seyoiili(di ( a" 1 40 du plan) ; 

5 ® Moscpiceel-Kounli loinbeau el-Ganunk(tar a chara cl-Doukbieli 

(a® i 58 du plaa); 

6® Zaouyeli du clieikli el-Bakhchi chara eldiuukbieh (catrelcsa"* i 52 

et 2 1 9 du plan) : 

7® Mosfjuee Ahmed bey Xohia *>^l ), a chara cbDazabiz (a® 219 du 

plan) ; 

8® Tonibeau Fatina Khatoua x*J:?U), a chara Sayeda Aefissah (au Sud du 

a® 168 du plan): 

9® Tombeau Khalil cLAchraf Jxki. ) , a chara Sayeda Nefisseh (a® 168 du 

plaa ) ; 

10® Mos<[uee All el-Bakli a chara Sayeda Sekineh (a® i 50 duplan); 

11® MoscjU(‘e Badr el-Dya ( ), a chara eLZarayeb ( a® iG 3 du jdan ); 

12® Mos([U(*e et tombeau du cheikh el-lmam Zeia cl-l)ya Voussef 
oUm^), a Imam el-Chafei. 

SEBlL-kOLTTAB AHMED OD\ BACHA. 

Le Minislere de Flnstruction publicpie, desirant executer des travaux 
de reparation dans Ic koultM>, demande Tavis du Comite. 
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La Section technique sest trouvee dev ant nne construction primitive 
lies plus modernes qui nc merite pas les soins du Comite. 

MOSQIKE ALMAS. 

Sur Tavis de rAdministration ^jenerale des AVakfs que cello mosquec^ 
presente des dtdectuosiles, la Section technique s’est rendue sur les lieux. 

Elie trouve qu’il obt niM^essfiire do s’occuper SLuaeusement de cette mos- 
quee qui est toul(‘ deparee par Ladd il ion des pillers eleves dans le hut de 
{jaranlir sa stal)ilile. Elle est aussi d'avis de supprimer le hassin a rohinels 
qui depare le salin , la mosquee possedant unc assez grande cour d ablu- 
lions. A la suite du remhlai de la ru(' el-lLdmieh , le dallage de la mosquee 
est cn conlre has de o m. yo cent, environ. Elantdonnelalargeur sulfisante 
de la rue en question, il serait utile, pour parer a cet inconvenient, de 
demander au Ministere des Travaux ])td)lirs, r«‘tablissement d un cliemin 
de ronde. (^etle op(*ration pfu’inellra aussi louver lure complete de la 
fenelre de la salle de la coupoh'. (pii, acluelleinent , est reduile. 

d” RABB’ WAKF EL-KEZLiu. 

l/Administration geiiLh’ale d(.*s Wakfs infornic le Comile que I’encorhel- 
lement situe sur la partie Sud de la facade Ral)h’ wakf eEKezlar est crevasse 
et menace de s’ecroulcr sur les passants. Elle demande I’avis d»i Comite. 

La Section lechni(jue rappel le que le sehil situe au milieu de la facade 
du rahh’ est nn monument. Elle Irouvc que la facade entiere ne manque 
pas (rintenH. Elle propose a rAdministration gen(M’ale des Avakfs, vu (pi’il 
sagit d’un immeuble de rapport, de consolider la parli<* defeclueuse. 

4” ZXOLYET EL-rB\R. 

La (piatrieuie visile a f*le pour deuv coupoles in(»*ressanles inconmies 
jusqu’aujourd'lmi. L'une d’elles se dissimule derriere une haute miiraille 
(jui la derobe completement a la vue du role de la rue el-Sevou(ieh ; la 
seconde non moins inleressanle est a pen de distance de la pr(*miere, du 
cole Est et elie enest separee par unoratoire. Ces circonstances onl eu pour 
suite, malhcuiMHisemenl , que ces deux monuments out tUe ccTries entre 
<les constructions nioderm.‘s sans importance. L(‘s deux domes sont en 
maconnerie crepie a\ec dtVoralions en ornements el inscriptions. On releve 
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(III sarcopliage dii prtMiin^r (oiiil)t*au, i(‘ noiu dr I emir Alai* el-I)yn Aidelvui 
el-Boiidonkdar el-Salehl (*1-Aegmi mort d’apivs el-Maknzi on i an IlS'i de 
I’hegiro (i !>85 ). 

Le second tonil)eauest vide; il conli(*nl de riclie>> orjiements ronsislant en 
inscriptions (‘n platr(‘ faisant 1(* pourtour de la naisbanre du d^nne. On en 
tire ((lie -^ce louibean beni a ele eleve par la bile do Ala‘i el-Douniali oiia 
el-Dyn’’. 

La Section te(‘lini{[U(* propose : 

i** de classer ies den\ coupoles parnii I os inomnnenls arab(‘s a conserver : 
9 ” de deblayer ie sol snr(*i(‘ve de la conpole donna nt sur la rue: o” de 
deinolir la parlie superi<‘ure de la muraille d(* facon a deinasqner le dome: 
fi*" de deinolir ie plafond du vestibule d’enlive el de placer plus a rinterieur les 
quelijues marches ([ui sV trouvent: o'" d’oiivrir la feneire inuree du premier 
tombeau et de faire tons les travaux possibles pour Ie (b»gager des con- 
structions environnanlcs; (>'’ de faire pour le second tombeau tous lf‘s Iraxaux 
pouvant aider a sa cons(‘rvalion; -y*" de relever par le dessin ies deux cou- 
poles. 


o" MOSQLEK KL-Komm. 

Le noin pa rail avoir etf' donne de nos jours a ce lomlirvui, cai\ sur une 
plaque sceilee en marbre on lit b* nom de Sangar Lamakdar fondateur de 
1 edifice. Voici d’ailleurs toule I’inscription (|ui n est pas sans interet : 


|•l«l 

1 ^^ (jjX aM! ^ A x „ . ti 3 — 


TUVDILTION: 




An noia du Dice cl<*inenl ct inis»iricordicu\. 


Tonic II, page ^ao. 
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V orflonin* ia consliairtion de ceUe niosqneo hoiiio, rounnc souslo nmu do iiios([n<V 
<ln prophete, le panvre escJave en Dieu Tros-llaiit, Sang*ar el-dainakdar. J 1 liii (a la 
inosquoe) a lop;iio la ka’a (|ui Tavoisine, i’dla^rc aii-dessas et l'<*curie. J/halutalion qui cM 
pres dll laoulinronslilndoen ^^ak^all pi'ufit de riinam dela inosqtide, dti Muezzin el dc 
ralliimeur. Ouant a tout le rosle il ost acquis a I’odilice, ot cola au\ jiiois de Tanuee 
710 (i3io). ()iu3 Diou pardonne a celui <[ui invo([ue pour hii la rnisiTicorde. ()u’il 
soil ainsi. 

La Section teidiniijiu* \oit ;u(*c plaisir ([ik* la jilaijue susinenlionndo 
([uoique a la porter^ de tout le uiondi^. suOsiste encore |jrace a son scelle- 
inent a I’aidi* de crampons en ler empeclianl son enlevemenl. 

M. I’Arclalecte eii chef si|piale an\ allenhons de la Seciion l(iclini([ue le 
fjardien de cet edilici^ ainsi (pie dn tomheau du clieikli MolianuMl el-Bakhchi 
dont il est parle ci-apres. tie qardiim volonlaire nomine Mohanu'd Avouh 
Saonssaou a eii la sollicilude de liii sijjnah*r revisfenci* de ces dinix mines, 
et {jrace a ce signalemeni Musei* poiirra sVnricliir d’objets, doni certains 
contienneiit des inscriptions liistoriipies Ires int(-U*(‘ssan{(‘s. 

11 propose de ini alloiun' une qratiliiailion de o 1^. L. fioo mill., ce (pi(*la 
Seciion tecliniipu* acctqile. 

6“ TOMliKVU DL CHEIklf MOHVMEI) EI-nAkHCHl. 

Ce tomheau sis non loin du precedent est tout en mines. Il nVn resle 
quequeiqiies claires-voies cachees sous im vilain Iiadijjeon et qiie M. Herz 
hey a fait nettoyer. La Seciion techniipie sur la deniande de M. rArchi- 
lecte en chef, acceple de transporter les deux meilieures au Musee arahe. 

y"" MOSQLKE AHMED HEY kOHIV. 

A la dale du A seplemhre, LAdniinistralion qiuierale di^s W akfs deman- 
dait au Comitci son avis sur ([uehpies n'parations iiec(*ssittk's dans la m()S(|uee 
meme, les travaux de reparation dela cour (Talilulion et du V(*stil)ule avant 
ele e\(*cut(.‘s par rimlrmnise d^^ la 3"" Section. 

La Section technique sc trouve devaiit uneka’ali du Moven aqe transfer- 
nice en nioscpiec par relahiissiunent (Lune niclie de priere dansun I’oin. En 
effet, sur une des voussiires du joli plafond ([ui se voit, on lit tres claire- 
ment le mot dar (maison on palais 

Elle ne propose pasde classer ces restes, mais elledemande que h‘Coinile 
soil averli a rep0([uc ou rAdministration des nakfs se proposeraii une 
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reconslrurlion. Lo (ioniilo poiirra fair(‘ alors nii clioiv do plafonds inlr- 
ressants pour lo Musoe. 

8*^ TOMKEVr FATM\ KIIVTOIW. 

L’Adminislration goneralc des Wakfsa si^ftialo au Gomito IVlat doforluoiiv 
de la couvorlure du lomboau Falma K baton n sis a cole de la tekiet el-Kadrieli 
(ou Khalil el-Achraf). 

La Section leclini([ue en serendant siirlos lleux Irouvc (pie les reparalions 
faites il v a quebpies annec*s no snilisent pas pour {farantir la sulislruction 
de la coupole disparue. La misiu’able toiUire (pticouvrela salle devrail I'lro 
changee et reinplacec par one autre solide et (*lanclH‘. Les ouvertures b(5uiles 
devraicnt etre garanties contre les oisoauv et enlin les murs en (ilevalion 
actuellement remblaves devrai(*nt (Hre autant (pie possilib^ d('gages des 
terres qui les couvrent. 

9® TOMIIEVL KHVLIL EL-ACmUF. 

Cetombcausis aquelques pas dii piTcedent doit daterde la nu'me cqioquc, 
car tons les deuv ont beaucoup d’analogie enire euv. A cause de I’acrrois- 
sement des terres, ce monument a lair (mfoncc* dans le sol. 

M. Ilerz bey dit avoir deja, a plusieurs reprises, fait rejeter les terres 
devant la facade qui contientla porte, mais sans resultat pratique, car (dies 
glissent toujours. Aussi presen te-t-il un projr't d’un mur de soutenement muni 
d’une grille pour garantir le monument contre renvahissement des terries 
et des eaux pluviales. 

Le Section technique en approuvant ce projet, observe que le monument 
est cern(3 de tous colics par des constructions modernes. Al. rArchitecte en 
chef lul rappelle que d(5ja en i883, le Comitii s’est occupi* de ce fait (voir 

rapport) et a demanded aux Wakfs (Texaminer h^ titre de propri(?t(3 de 
rinduslriel qui y est installe; mallieureusement, depuis cette (5po(pie et 
malgrii les rappids continuels de la part des bureaux du Comit(?, TalTaire 
rcste toujours en suspens. 


1 MOSQLET, EL-BAkLI. 

Al. rAichite cte en chef rapporte qu’il a d(5ja examiim cette niosqime et 
(piil nV a lrouv(‘ digue ddntcV(H (pie le minaret, (Fune forme archai'que 
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ressenibleaul beaucoiip a celui du tomlieau de Falma Khaloun rolak* ci-dessus. 

Aussi la Section technique deinando do ciasser le niinnret ot invite 
M. rArcbitecle on chef a faice prepacer un devis pour les travnuv de conso- 
lidation donl il a besoin. 

11*" MOSQLKK HADR KL-DVN. 

Sur Tavis de I’Adininislration jjenerale des uakfs fpie b‘ Afinisterc dc 
rinstruclien publique desire reconstruin* le kouttab pres(pic disparu de la 
nioscpiee, la Section t(‘chnique a examine cette dernierci et n’a trouva? d’in- 
lei*essant que la facade qu elle propose de ciasser. 

1 55*" MOSQLKE ET TO.UBEAL DE L'lMAM ZEIX EL-DYX YOI SSEF. 

AI. Herz bey rappelle qiu^ les dessins de c(' monument out et(^ fa its confor- 
inement an i rapport ( voir rapp. n'”’ :Jyi et ayS) (‘t qifil est en train 
do preparer le devis pour les travaux de reparation. 

A la suite d un entretien qinl a eu au sujet d(^ ces travaux avoc la direc- 
trice du monument. AI. Herz bey presente uiie lellre de cette derniere dans 
laquelle (die expose au Comite qu’elle n’a pas les moyens de subvenir aux 
depenses pour la reparation. 

La Section technique n’est pas d’avis d’abandonner cet edifice vu son 
importance, mais elle propose de prier le Gouvernement de fournir les res- 
sources necessaires pour sa mise en etat. 

Le Caire, le i octobre i po i . 


: lUiiGAT, Cvs^nova, Hkijz. 



29 UUM’ORT 
DK lA S];CTIO> TKCHMQI K. 
(\oir le a" 109 .) 


Presonis a ia reunion : 

Am elFendi I{\n(;\T, 
P. C VSAN()\ \ , 

M. IhiVA l)t‘V, 

J. Z\Ki{ bev. 


SOMMVIUK: 

t” Confection ile dessins: 

9** Mosquee (In sultan Hassan pies <le la Citadelle ( u" i 33 du [dan (irand 

boy); 

S'* Citenies d’Alevandrie: 

U"' Sehil IsTiiail bey el-Kebir ^ a el-Daondieb (entreles n"' iqa 

et 197 du [dan); 

o'* AIosqin% Aksonkor eI~Farakuni Parfi el-Saada ( n” 19.3 du 

plan ) ; 

G" Maisonnette pres de la mosquee el-(llinuri a el-(ihnurieli: 

7® Alostpiee Afohamed l)ey Almu Dabah a el-Aziiar (a'’ 98 du 

plan): 

8® Zaouyet el-Khaloiiagui a el-Azbar (n" 99 du plan); 

9® Alusee aral)e. 


1'' CONFECTION I)E DESSINS. 

La Section terhniijne prond connaissance des dessins fournis par 
AIM. Icononiopoulos ct Pell. Alanhani (voir rapport iC ;?8o) et en autorise 
le reglemenl conime suit : 

L.E. 00 prix des dessins de la niaison wakf Zeinab Kbatoun et dc 
Ma^abad el-Rifai executes par AI. Alanbam ; 

3° L.E. 80 prix des dessins des Irois groupes de liuit monuments sis 
aux tombeaux des Mamlouks exiM uli's par M. L, D. Iconomopotdos. 
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MOSQIEE DL SIXTW HASSAX. 

M. rArchitecte en clief donno avis a la Sorlion technique que la veri' 
fication des devis de la mosquee du sultan Hassan poursuivie par un 
ingenieur du 3Iinist<'i’e des Travaux publics d’accord avec un agent des 
luireauv du (ioinite (voir proces^verbal n” toy) a tUe achevee. 

La Section techni(ju(3 demande (jue les ([(‘marches necessaires soient 
enlame(‘s dans le ])ul do donner suite au projet du C^oinile. 

CITERXES D’VLKWNDRIE. 

Sur la proposition de M. F Architecte en clad’, la Seclion lechni(jue 
accepte que les demandes conccu'nant les rilcuMies (|ui n’inl(‘ress(^raient 
pas le Lomilc^ soient traitees dela nn'me nianier(‘ ([uc relies ayanl Irait au\ 
edific(*s de Tart arabe de la meme categoric. 

/r SEItlL 1SM\IE REY EL-KEBIR. 

tjonformement auv pre^ser ip lions du proces-verbal de la i oG** s(‘an(*e du 
(iomite, la Section techni([ue s’esl nuidue au sebil Ismail bey el-Kebir 
pour sc prononcer sur son sort. 

Elie trouve que tn'is peu de choses subsistent de ce sebil qui pen 
danm^es auparavant evistaitau complet; elle pense, d’autrepart, qiFilserait 
dommage de Fa ban donner complet(mient. Elle arri^te par conse([uent : 
i” d’en boueber les fenetres avec de la maconnerie; ‘i'' de relever exacle- 
ment ce qui en reste par le dessin et, ensemble avec la planche contenue 
dans Fouvrage de I’Evpc^dition francaise, publier les dessins dans le buil(‘lin 
annuel du Comite; 3” d’inviter la direction du \wikf dont releve b* sebil 
de ny rlen entreprendre, pour garantir sa conservation. 

La Section technique constate que la facade du sebil est affreusenient 
badigeonnee au la it d(‘ chain. A cette occasion M. P. (iasanova propose de 
nuinir tons les monuimmts, pour les(juels les autoriti's pourralent avoir 
desdoutes, de tablettes qui exprimeront la particularite qu’ils sont places 
sous la protection du CornittL Cette mesure ne visera liien enlendu (|ue 
seulement des monuments civils sis dans des (piartiers abandonm^s et 
non des grandes inos([uees qui n’onl pas a craindre pandlle profanation. 

La Seclion l(‘chni([ue parlag<‘ Favis de M. tiasanova. 



y MO.SOl 1:K AkSONkOU KI-F\inkAM. 

Olt<‘ iuos(|iiee esl (rune (‘pocjuo asse/ reoiuito et ne p re sente aueiin int(,Vet 
a pari le plafond dn liouan est et dusehfl cpu' laSerlion {e(dini([U(‘ voiidrait 
voir classer pariiii les monuments a eon server. Eile propose aussi d^ndever 
pour le transporter an Musee le bassin de petite dimension lailli* sur un 
bloc de marl)re el porlant des ornements avec la date ^iGV>) de 

Thegire. 

(3" JUISOWETTK rnES DE \A MOSQIKE EL-(ilIOllU. 

M. rArclnte(‘lc en chef desirait avoir Topi n ion de la Section leelini(jU(‘ 
sur line maisonnette intimemenl li(»e a la mosijuee el-(iliouri et (b‘ la meme 
(3pO(jue (pie cette derniere; (die sc Irouve du c(U(5 nord et se prt^(mte tiTs 
bien avec sa charpenteen bois. \ u que le (k‘blai(mient devant (}lre entrepris 
dans la mos(pi(5e de c(‘ c(dt‘la, commencera sous pen, M. rAr(diit(‘ct(‘ en 
chef d(‘sirerait (?tre reuse igne sur le sort d(‘ la maison. 

La Section technique trouve cette derniere tres int(bessante et propose 
de la consolider et la conserver a tout pri\. 

7” MOSQIKE MOU\MKD BEY ABOL DAIIAB. 

M, Herz l)ey fait part (rune lettre de rimam de la mosquee Abou Dahab 
allirant rattention de rAdminislralion ipdierale des Wakfs sur quelques 
reparations nc*cessit(*es a IVtage en machrabieh (jui surmonte le bassin 
d’ahlutions. 

La Section technicjue propose de donner suite a cette demande. 

S'" ZXOLAET EL-KUALOtAULI. 

En passant, la Section teclmicjuea visili* lazaouvet el’-khalouagui quVdle 
propose de di^classer, ne rontenant rien d nili^ressant. 

if MLSEE \BVBE. 

A. La d<‘rniere visite de la Section techniipie a (ite pour le Mus('»e arabe 
oil M, 1 Architecte en chef a rendu compte des travauv v e\('‘cut( 3 s jusqu’a 
ce jour. 

Ont ele d(*pense(»s depuis le i 3 aoiit dernier juscpi’au i (> couranl 86 L.E. 

7 1 o mill. 
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Out ekWeparees, neltoyees, encadrees ou montees sur panneaux en bois 
()i pieces. 

La Section te(*hnif|iie pcend aussi connaissanco des dessins dresses a 
Tappui des plans et seel ions du nouveau local dii Musee, des objets en 
pierce, marbre et j)latre dans le hut (b‘ d(*sifjn<‘r des a pr<‘seji| lenrs places 
nspeclives dans le nouveau Aluse(‘. 

La premiere salle de ce dernier conliendra les pie(‘es a insci-iptions; la 
seconde salle les pieces sculptees on incrustees aver orneuients, les pieces 
a blasons el objets tels quejarres, supports et coionnes; <‘nlin la troisieme, 
les travauv en mosaujue et en plalre. Les listes des boiseries dressees par 
{jonre distinct sont prcHes el leur placement sera commence sous peu. 

La Section leclmicjue approuve les dispositions prises par M. Herz bt*yet 
desire que le (somite les examine aussi. 

B, Le .Mmislerc des Financespar s(‘s ic*ltresir.j(M |0 du (S s(‘pi(uiil)n* i (|0 i 
(‘t iF4/iA3 ilu 90 couranl, demande an t]omit(^ de lui preparer ie lmdjn‘1 
du Musee aralie pour i (| 0 *>. 

I^a Section lecliniijue cliai’[j(^ M. rArcbitecle en clief de le dresser le plus 
tot possible aliii de le somm^tlre a la proebaine seance du Comite. 

Vu (jLie les travauv importants (rinslallalion ocenpent trop le personnel 
restnunt du Alusee, ello divide de donner an Imdjjet sa forme definitive et 
ce d’aulant plus que rinstaliation definitive esl une (juestion de quelques 
mois, 

C. AI. Casanova demande quel sort est res(‘rve a la inos([uee el-Hakim, 
apres b* Iransfert des objets dans le nouveau Afusee. et s’il n’v aurail pas 
lieu d’utiliscr le vasle espace que presentent les cours inlerieures en v in- 
slallant les monuments de dimensions trop consiilerables pour prmnlre 
place dans le nouveau Musee. II pent y avoir inleret a transporliu* ipielque 
colonne, (piebpii^ frajjment d’architecture, (pii seraitainsi mis tui \al(‘ur;et 
puisque le nouveau Alusee ne dispose pas (run espace sullisanl, il (‘st lout 
naturel de conserver pourcelt(‘ destinalion b* terrain d('pendanl de I’ancien 
Alusee. AI. Herz bey dit (ju’en effet il pent s(‘ pn'‘senl(*r l(d cas on iin monument 
ne pourrait trouver place au nouveau Alusei*, et (|ue, par cons(.vpient, I’ancien 
doit etre reservt?. Lafiommission tindinique approuve cette proposition. 

Le (]aire, le oo octobre i (|0 t . 

Si'|in‘ : IIkhz . Z\pu‘.. 



21) /r RVPPORT 
DE TA SECTIOX TECHINIQI E. 
(Voirie proces-verbal u" 109.) 


Pivsonis ;i ia ivunioii : 

MM. J. Rarois, |)reM(lt‘ii( , 

\u eflendi H\Kr. \t, 

Herz l)ev, 

P. (iVSA>0\ A, 

Sauer brv Saihu. 

A[. Z\r.B ])cv se fall cxciiser. 

La Section teclinicjno sVst reiuiie aiijouril’liui dans le hut de disculer el 
arreter les hiid<p‘ls dii (loniile et du Miisee pour i c^oq. 

l" RLJXiET l)L COAIITK. 

-I. Le Jnulget du Coriiile presente par M, Iferz hey, apres (piel<pies 
changemenls inlroduits, sur la proposition de M. Rarois concernant les 
Iravauxen niarhrc de la inos([uee el-Mardani, est accepte et se presenle 
ainsi : 


c « 

SZ £2, 
(S 

^ C 

DESI(;XAT 10 \ ET > AT IRE DES TRW At \. 

POl B 

cuiiipte 

DU COMITfc. 

POI.R 

conipte 

D^? W likFS, 

TOTAIX. 



L. E. 

L.E. 

L. E. 


A. — Tra\al\ a comjnuer : 




1 

MoMjUi'e el-(ihouri, a et-Gliourieli ; 





r 1 \ ^) **eparalioii lambris eii inarbre 

LiouaiiE^t.: / 

2 1 0 

2 10 

Aao 


f h) n‘j)aralion du dallage eii marbre 

4 bo 

5oo 

9O0 

2 

Mosquce Adam cl-Babai : (Ams(>lidalion 

“ 

35o 

3oo 


A lUu’onThR 

670 

1 »)bo 

17^0 
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=« . 
O u 

% I 

o 

z « 

DESIGNATION ET NATURE DES TRAVAUX. 

pom 

compte 

DU CO«(TK 

pom 

compte 

DKS 

TOTALX. 



L. E. 

L. E. 

L. E. 


Dkport 


1 oGo 

1 7^0 

3 

Mo<iquec el-Akmar : Reparation 

80 

170 

900 

4 

.Moscpiee Inai el-Ataheki : 





f?) (ioiisolklation et recoiislrurtinii 

loo 

boo 

Goo 


h) Vaiitaiix cle la porte principale 

— 

i 3 o 

i 3 o 

5 

Mo'^qnee el-\lardani : 





a) Lam]>ris en inarbre dn lioiian est 

^ino 

4 oo 

800 


b) Consolidation des ornemenls en jdatre; rlolson en 





pierre 

i)0 

70 

ibo 


c) Plafonds : restanrallon d'nne ]>arlle de ranrienne 





peintiire; peinture a rimile des noineanv jdofonds 

bo 

1 bo 

900 


d) Minhar 

1 90 

9 Go 

Zibo 

0 

Mosquee Caneni el-Raldaonan : Nettoieinent el eonso- 





lidatloii 

00 

1 bo 

900 

7 

Mak'ad dii snilan Kaitbai an desert : (iOnsoiidatlon .... 

IF’ 

9 1 0 

boo 


J>. — - Thwaux a commencer ; 




8 

Sebil Kbosrof paclia : Rejiaratioii 

:io 

900 

9 bo 

9 

Tonibeaii Chagarat el-Dorr 

.bo 

110 

lOo 


(]. Reserve pour Petits travaux 

900 

'lo 

9ZI0 


D. Depenses enjjajqees en 1901 : 





a) Pour la reparation du minbar de la niosquec el- 

1 




Ghouri (11" 1 bud^qet 1901) 

900 1 


900 


b) Travanx tie la maison tianial el-Dvn | 

_ i 

9 b<» 

900 


c) Achat de jianneaux provenant de la niosqnee el- 

; 



i 

Mtirdani 

80 ' 

— 

80 

1 

E. Expropriations 

.boo 1 


boo 


E. Impression de fEdition arabe de I’onv ra^je du sultan 





Hassan, cmnptes rcndits dii Cotnile et dessius 

90 0 


900 


F. Persouiiel et frais (p‘nerauv 

1 000 

boo 

1 boo 


Tonix E. E. 

Aooo 

/lOOO 

8000 


B. Com me I’Administratiou genera lo des Wakfs avail declare an courant 
de cette annee (|ue les dispositions budgelaires ncpermcttaientpas d’allouer 
en enlierraugnientalion dc L. E. i demandec parle Comite pour IVcrivain 
Ifamed Hamdi. ni cclle de too mill, demandee poor cliacnn des den\ 




118 — 


('oiiri’K.M’s , hi Srctioii Iccluiujui*. surla proposiliofi ih* M. 

propobo (le prier rAdmiiiislralioii yenorak* de laire k iiikessaire pour (pio 
k‘ reste de rau<jrnentnlion soil ooo mill, soil nrcorde a 1 famed effendi a 
parlir dii i*'*' janvier i (jo-^ et (jue lesdeux courriers aient aussi lem* au^men- 
talioa a parlir de la mthiie date. 

‘J" BIDUKT DL >ILSKE. 

Conformemeut au parajp’aphe i) da rapport, )[. rArrhiterte en 

chef soumet aussi le hudffet du Musee arahc demaiide par le Minislere des 
Finances. 

Eji void les dtdails. 


IRIXiKT ])l MISKK \ll\IJKPULIi 


1 DKSK; NATION. 

nKCETTES. 

I) E r E \ S E s . 

li)0l 

1902 

1901 

1902 

Prtuluil de la Jocadoit deslepraiii> 

L. E. M. 

L. E. M. 

L. E. Al. 

L. E. Al. 

afferleK, arrefe par le rumvei- 





iieineni 

ao.jli — 

2 1 — 



\eiile des Lillet^ d'eiitree njoi- 





n)0‘j 

8 — 

- 



Soldes des Iwid^jels: 





j I'JOO '191 L.E 1 





11)01 10O2 703 1 


yd- 



IiiijxU des terrains 



Ttoy 830 

rxMi — 

Persnimel : 





(Jonsenateur 




24 o — 

Conser\atenr adjoint 




3oo 

(i’ommis 



1^1 — 

100 

h ferraclics 




90 

J^>^licp 




24 - 

2 tiardiens de niiit 



18 - - 

48 - - 

Afliat cl entrctien des anti([inles 



non — 

4uo — 

Arlial de iiiobilicr et installalion 



Ooo -- - 

19O0 — 

Mentis IVais 



iT) — 

20 — 

Foiids de r»Wr\e 



018 1 04 

58 932 

ToTitX. . . 

2o6t — 

37.'U) 9^2 

20O1 — 

3746 932 


La Section leclinique Tacceple. 
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M. I’Architecte eii chef fait part a la Section technique que I’associe dc 
Tenlrepreneur d’un important chantier du Comite a insulte un agent des 
Bureaux en i’exercice de ses fonctions ets’est meme permis des voies defait 
sur lui. 

La Section teclini(|ue propose : i d’informer 1 entrepreneur que Tacces 
des chantiers du (lomite est dorenavant interdit a son associe; 9 ” de rayer 
completement i’eiitrepreneur en question de la iiste de ceux (pii prennenl 
part aux adjudications. 

Le Caire, le i*'' novembre 1 yo 1 . 

Signo ; B^rois, BAiaai, C\s\nova, Herz , Sabri. 



PROCES-VKIlUiL > no. 


Le (i'omitn s’cst rouiii a Kasr t*l-(>luun’a au Vicux-Cjairc, le t (S iiovenibro 
a li lieures i/^i de rapres-midi. 

Presents a la reunion : 

LL.EE, Anmi Halim pacha, president, 

FAKHin pacha, 

Tir,R\!VE pacha, 

VAfX)io Akto pacha, 

M M. Ali effendi B\hoat, 

J. Bvrois, 

P. Casanova, 

Herz ]>ev, 

A. AIanescaloo hev, 

Nakiili hev el-BwL\Ti. 

Assislait aiissi a la reunion M. Somers CLARkE, inemhre hoiioraire. 


L 


La n5union ayant pour hut d examiner les inconvenients qiii pourraient 
resulter de la presence des caux d’in Ultra lion pendant un certain iiorahrc 
de mois dans les excavations faitcs pour le degafjement de la porte sud do 
Kasr eFCham’a, le Comitedecideapi’esune longue discussion, cpul convienl 
de ne faire aiieun travail a cc sujct et ((iie si, plus tard, des reclamations 
elaient faites au sujet des emanations de cettc eau stagnanlc, on procede- 
rait alors a des travaux de desinfection. 

La s<‘ance est levee a 5 hcurcs de I’api’es-midi. 


Le Secretaire, 

Signe ; A. Mane'scalco. 


Le President, 
signt* : Aboel Hunt. 


Les Memhres, 

Signe : H. Fakhrv, Zarb. 
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PROCES-VliRBAL r 111, 


( \ oil- li*s rajiporls ii” 9^5 el 9(jG de la Section technique. ) 


Lo Coniite s’esl reuni a I’Adminislration generalc dos Wakfs, le lo 
dccernbrc lyoi a 3 heures de rapres-midi. 

Presents a ia reunion : 

LL.EE. Abdel Halim pacha Assem, president, 

Vacoub Autiiv pacha , 

Ibrahim pacha Net.uib, 

MM. Ali effendi Bakuat, 

J. Barois, 

P. (]asa>ova, 

Herz hey, 

A. Mainescaloo hev, 

J. Zarb hey. 

Se font evcuser : LL.EE. Fakhry pacha, TieRAAE pacha. Sir W. Garstiw. 

M. De Mohl, Hanna bey Bachoum. 

I. 

Le proces-verlial de la i oy® seance est approuse et signe. 

IL 

Les rapports n''* f?()5 et ayli de la Section tcchniqec sont approuves. 

Lors de la lecture du paragrnphe ft n ^ personnel?’ dii t>yt? rapport, 
le Gomite decide de porter les appointements de Ahmed eff. Fahini a y L. E. 
au lieu de huit. 


111 . 

S. E. Artin pacha rend coinptc du voyage (|u’il a fait eii conipagnie de 
M. Herz bey a Alexandrie pour examiner les panneauv que M. de Long- 
champs voulait ceder au Comite (>oir proces-verbal n° i oy). 



(Jcs paiin(.‘<ui\ n’ollVaiit au(*un iiilcivl le Coiinle di'cido dt‘ ne pas les 
aocpichir. 

JV. 

S. E. .A])d eESalam pacha el-Mocdhi, ayant prio S. E. ic President de 
s’interesser a line ancienne construction sitiiee dans ses proprietes a Birket 
el-Hatjg, LL. EE. Fakhry pacha, Arlinpacha, et M.M. Alieff, Bagliat el Herz 
hey en compajjnie de S. E, le President, se sont rendus siir place et onl 
examine celte ancienne construction qui consiste en une salle couverte en 
dome a ia quelle vient s adosser un portique a voutc. 

Une plaque en marhre siluee au-dessus du mihrah porte une inscription 
koranique datee de Tan f)3*3. Celte date, correspondrait au qouvernorat de 
Daoud pacha qui {jouvernait I’Eqypte a cette epoipie (renseignemcnts 
fournis par Aly eff. Balqjat). 

Le Gomile decide de ne pas classer le monument et charge M. Ilerz hey 
de relever la construction et de fa ire Telude necessaire pour amenager 
en cct endroit deux salles pouvant servir de koultah. 

En mchne temps il ordonnc de faire executcr un moulage dc I’inscription. 

V. 

iSur la proposition de S. E. Artin pacha , Ic Comite ilecide dc faire executcr 
les estampages des inscriptions des portes des \illes de Bah el-Fetouh, Bah- 
el-iVasret BabZoucilah, tels que les propose M. Casanova. 

VJ. 

Comme reponse a la demandc des Travaux publics au sujet de I’inscrip- 
tion a meltre a I’enlree du Musee Arahe, le Comite decide d’etahiir I’ins- 
cription comme ci-apres : 

YJf. 

Au sujet du degajjemenl de la mosipiee du Sultan 11 assail , le Comitc 
decide de se rendro sur place pour examiner la (piestion. 

A cc propos S.E. le President prie le Comite de s’inkTcsser al’cHat de la 
mosqnee El-BifaL Le Comile acceple et prie le President de le coiivuqiier 
pour discuter la ((uestion. 





MU, 

Lo Co mile eii preiinnl note de 1 achevement des Iravaii.v de deldaiemont 
de Bal) el-Nasr, decide sur ia proposition de S.E. Artin pacha dc prior 
TAdministration gihiiM’ale des uakfs de voidoir liien faire demolir le petit 
sel)il moderne ipii se Iroiive devant la porte. 

II est j)ris connaissancc de ia letire du ministere des Travaux puldics 
n'’ •?8S(| du 1 *"" aout dernier par laquello il est donne avis au Comite cjue 
ie Ministere malgre sa declaration en date du ‘Wi mars dernier ne pent 
paver en ipoi la somme dc L.E. 3oo convenue pour les expropriations 
des edifices adosses aux monumeiits arahes de la ville du Caire (voir 
proces-verhal n'’ i o y ). 

Le Comite d(‘cide de prior instamnient le Ministere de vouioir bien a flee- 
ter reffulierement charjue an nee la susdite somme en memo temps (jue 
celle qui est misc a sa disposition par le (ioniite. 

X. 

En reponse a la comimuiicalion du paragraphe V du 88*' proces-verhal 
relatif au Iransfert dc Taliattoir dc larmee d’occupation installe dans 
reiiceinte de la moscpiee el-Zaher, le Alinistere des Travaux publics, par 
leltre du juillet iqoi, porte a la connaissancc duComitt5 que 

le dossier de cette affaire a etc classe provisoirement. 

Le Comite regrette beaucoup d’apprendre cette nouvellc et prie S.E. le 
President de vouioir bien revenir sur la ([uestion. 

\!. 

M. (ieorges Salmon, membre dc ITnstitut fi’ancais d’arcln'ologie orientale 
du Cairo presente au Comile j)ar r(‘ntremis(‘ de M. (Jasanova le rapport 
archeologi([ue d(^ iSqq-iqoo de r-^b^gypt exploration fund^ dont il est 
collaborateur en promettant renvoi regulierde cette revue contre echange des 
bulletins annuels du Comile. 

Le Comite accepte, sur la proposition de S.E. Arlin pacha. II consent 
aussi a faire don des publications annuellos au college de la S'*" Famille 
tpii en a fait la demande. 



Anlres ouvrages rtvits on dons : 

Mittheihuigon dor K. A. Central Commmion Jiir Etforscltnng^oic, IJaiul, 
3 . Heft 1901. 

Bulletin de llnstitnt franrais d'arclieologte da Cairo, Tome I, 1" fascieide. 
Bulletin de I'lnutitul Eguptien, serie n"' 1 , fasc. (], 7 et 8. 

Bulletin de la Societe national e den antiquaires de France, triniestre 1901. 
Revvita de la Asoriarion artistiro-arqueologica Barrelonesa, Ano V, n" 98. 
Catalogue den monumenta exponh dans le Mu.six Greco-romain d Alexan- 
dne, 1901. 

Annual report oj the SnntliHonian Institution , t 8()9. 
t . S, A, National Museiun , 1899. 

L’lmprimerie nationale vleiit de consigner en trols cents cxeniplaires, Ic 
seizieme fascicule en langue arabe, exercice i89f|. 

La seance esl levee a 5 heures, 

Le president, 

Sign#* ; Abdkl Hvlim. 


Le secretaire , 
Signe : A. Maxescalco. 


Les Membres, 

SigiK* : A. Bahgat, Zarb. 
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295" RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQIE. 
(A oil* Ic procos-verbfil n'* 111.) 

Prosonts a la nnmion : 

MM. J. B\nois, presidonf, 

Al! cflendi RAiuaT, 

P. Casvno\ \ , 

Herz bey, 

A. Maivescalco bej , 

J. Zarb bey. 


SOMMAIRE : 

i ” Atljiulica lions dos (ra\au\ du Coniild; 

9” Dcvis et contrats; 

3 “ Kasr (‘ 1 -Cham'a ( ( lour ou<,*st)ait \ ioux-Cairo; 

U° Mosqnoe td-Chonri ( a el-(iliourieli (n" i8q du j>Ian Grand i>oy); 

Tekict ebSolinianieli(ito UA^Ji ), a oI-Serong[uieh ( pi*es du n" 19^ du plan); 

G” Musee arabe: 

7® Depenses; 

8® Afaisou wakf el-Afa^j-liarba aclmra el-Xahkeiyn: 

9® Conleclion de dessins. 

1” ADJLDICATIOAS. 

M. d’Archite etc en chef fait ressortir les nonibreux inconvenients (jui 
resultent du systemc suivi jusquVi present dene eonunencer les Iravaux du 
Coinite([uedaiis les inois de mars ou avril et meme plus tard, les formalites 
de mise en adjudiealion n’elant enlaniees qu’apres ie premier janvier de 
elia({ue annee. 

S.E. le Directeur jpuieral des AVakfs a (|ui ces inconvenients avaient ete 
signales par M. I’Arcliitecte en cbef, bii a fait savoirparbdlre en date du 1 8 
courant que le (iOnseii suptudeur des AVakfs a decidi* (jue les Iravauv peuvent 
elremis en adjudiealion et commences avant le commencement del’exercice. 

La Section teebnique, en approuvant les demarches faites par M. Herz 
bev, prend note de leur reMdtat. 
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DKMS KT rOMHATS. 

Coninio siiito h res iioiivelles dispositions, lo Section le(*linif|ue proud 
connaissance des devis et conlrats suivanls pour line premiere serie do Iravanx 
porh^ sur le budget de 190*1 (voir rapp. nV-ip^i ) el propose de lesmellre 
inunediatement en adjudication : 


XIMKHOS 

1 trortlro 
,dii lnid|jel. 

I)KSI(;\ATIO\ ET XATl HK 
dos fi'a>au\. 

^ *" 
< 0 

i J 

5 

i 

>tos{[aecel-AIai daiii : b ) (ionsolulalion. fu neiueiilsca plalro. cloisoii 

L. E. 

1 3o 


c) Ilestaimalioii (fune parlierle raiicienne peiiiliu'edes plaforuls; 

'1 riiiiilp iioiivoaiiv nialoiuls 

900 


/J \ npctniii'jitmn ^l^ ininlinr 

/i5o 


k • iIpi kMi'nf trkfl 

900 

11 

Tombeaii Ghagarat el-Dorr, idem 

1 do 


kvsit el-cham’a. 

La Section tecbni(|ue prend connaissance dti dossier de I’adjudicalion 
des Iravauv de r(*dressenient de reparation de la lour ouest de kasr el- 
(diani’a (voir rapp. n" 990]. AIM. Bover. Pan/ot et Lie sont adjudicafaires 
avec un rahais dc i 3 0/0 sur les priv unitaires du devis. 

4*^ MOSQLKE EL-UHOnil. 

Les dernieres pluies ont fait ressentir la necessite dc reparer le dallage 
du corridor qui esten comniiinication avec ladikkah de la inosf{ue(*el-Lhouri 
dans le but de facililer l ecoulenient a IVvterieur des eau\ pluviales. L<‘ 
devis dresse a ret effet est de 5 L. E. 900 mill. 

liO Section technique approuve ce devis et parmi les deuv offres presen- 
tees pour son execution elle accepte la plus avantagimse, celle de ffassan 
Abou A^r avec 3 0/0 de rabais. 

tV TEKIET EL-SOIJMAMEII. 

La Section tecbnic|ue approuve le devis deL. E. y. dresse par les bureaux 
du (iomite. pour la reparation d<*s vantaiiv de la portedela lekiet el-Solimanieb 



(‘t (111 flu v(‘slil)ide. Parnii les riii(( offros j)r(‘s("nl(‘(»s pour cc* travail 

colic do Mohaniod Abassi esl acceploe: olio coinporti* o o/o do rabais. 

G" ML SEE AlUBE, 

Le Alinislore des Tra^au\ publics, par sa lettro n'‘oiiG5 du i 3 aould(*r- 
nior, transniol a S.E. ie President du ComitiUos reponses au\ domaiides du 
Comile concernant les modifications a faire dans le nouveau local du Alusei^ 
an COS demnndos ligurent an rapport, § i sous la rubriijue : 

^A. Travauv a executor par le Minis I ere des Travauv publics^. 

\ oici les r/'ponses du Ministere avec les observations de la Section tech- 
nique.: 

1 ® Sous-sol : 

a) Le ntVx*ssaire a ele prevu. 

h) On laissera un panneau \ itre. Accept(‘. 

c) Les fen('‘tres no peuvent ('Ire agM*andi(‘s parce rprellos soul a o m. aoc. 
du sol. Accept(\ 

(!) Le Miriister(‘ propose de s’en ionir a la porte on bois; la clef de cetle 
porle sera garcb'(‘ soil par I’lin soil par Tautre d(‘s (buix services eVst-a-dire 
par celui qui occupiu’a le sous-sol. La Section teclmi([uo propose dose mettre 
d’accord a cet effet avec la I]ibliotbe([ue khtMiviale. 

Rez-de-ebaussee : 

rt) La baie ontre y et 8 sera muni(‘ (rune cioison grillee. AcceptfL 

h) Le MinistfU’e propose des cloisons vitr(*es avec porle; les dossins de 
cos cloisons seront c^lablis par le Minisli're (‘t conformcunenl au st\le gi'me- 
ral de iVdilico. Ac(‘ept(‘. 

r) Lo Ministere nqiond n(‘gativem(Mit , car, cet oscalier sort pour arriver 
a ronlre-sol. On s’luitondra pour Tusaj^c de reiilre-soi avec la Riblioth(\[ue 
kluklivialo. 

(1) Lo Minisbu'c refuse, il propose niu\ barrien* mobile. Copemdant la 
Section techniipie ostinu' ipie j)our la dispohilion des objels exposes dans 
cett(‘ sallo, il est indispimsabb^ d’avoir une cioison plein(‘. 11 v a lieu done 
de mainlcmir la d(*mande primitive. 

c) Le Ministere repond ipi(‘ b*s guicbels d(‘mand('s m* soul pas praticjues 
et ne pourraient etre (‘tablis dans ce gmire de porles. Dans ce cas, la Section 
teclmique propose* de fain* un lambour par b'ssoiusdu Ministen*. 



/) Lo Minisl<Vo refuse. La Seclion (eehniquo maintient sa deinaiule en 
observant (ju’il s agit ile consoles ancionnes crune valeur arlislicjiie et «(iril 
serail preferable de les placer en cet endroit pour les inetlrcM‘n valeur. 

g] Le Miiiistere dit qu’il nV a pas d’inconx'nient a laisser M. Herz l)ey 
etablir la peinture a la fin de I’inslallation. Les erbanlillons de p(‘inhire 
seront souniis a Lapprobation du Ministere. 

y"" DEPEVSKS, 

II cst pris connaissance des diHails des d/‘penses eff^jetrn'es par M. Herz 
bey sur le credit permanent de L.E. a lui alloue, pour menus frais des 
bureaux et ce du i*"" avrii au oi oclobre. 

8*" MAISO> WAkF KL“M\r,lfAHB\. 

M. rArcbiteete en cbcfdonne avis (jue les mosaiqiu^s de la maison wakf 
el-Magbarba ont ete acquises pour la somme de L. E. 5 (voir rapp. ir riSfi) 
et deposees au Musee. 

9® COAFECTIOX DE DESSIAS. 

A. La Section technique prend connaissance des dessins fournis par 
M. Silvagni relalifs au rabb' Ka'ttbai' et au\ tombeaux Tacbtomor et Azromok 
au desert. Elle autorise le paiement des (Jo L.E. convenues pour ce travail 
(voir rapp. n" 2 83 ). 

B. Eile accepte aussi le paiement de yoo mill, a M. Steyrer pour 
confection de deux dessins de la mosquee Kadi Yebya a el-Habbanyeb; ces 
dessins servironl a illustrer le fascicule de 1901. 

Le Caire , le 1 8 novembre 1901. 

Signo : 

Barois, a. Baiigat, P. Cas\\ov\, IIkrz }>ey, A. Maaesc^ixo, J.Zarb. 
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290'^ RAPPORT 
DE LA SECTION TECHNIQUE. 
(Voii‘lo proces- verbal n" ill.) 


Presents a la reunion : 

M\[. J. B\rois, president, 

Au efren<li B^koat, 

P, CVSANOVA, 

Herz bey, 

J. Z\RR l)ev. 

SOMMAinK: 

i'" Terrains de \in el-Sira el <]u \ieu\-Caire: 

5*'' Devis et con t rats: 

3*' Coupole el-Fadaonieb iXAJt) , a el-At>bass\eh: 

A” Person net ; 

f)” Publications du Comlte: 

(P Tra\an\ acheves. 

l” TERRAINS D’\iN EL-SIRA ET DU VIELX-CAIRE. 

1. Le Minislere des Travaux publics, par sa lettre n° 4 1 65 du i o noveni- 
bre 1901 , informe le Comile que i’arrele minisleriel pour le reglement des 
fouilles pratiquees dans ies terrains sis entre Ain cl-Sira et la mosquee Amr 
(voir rapp. ^igo), a ete rendu le 4 novembre 1901 , Kttb n° 6ii3. 

La Section technique prend connaissance du texte de cet arrete , aux termes 
duquel Textraclion du sebbakh n est permise que dans les parcelles delimi- 
lees et les fouilles pour extraire des debris de poterie, vieilles briques ou 
aulres materiaux ne peuvent etre entreprises que sur Tautorisation du Comite, 
Elle charge M. rArchitecle en chef de faire le necessaire pour que I’arrele 
soil mis en vigueur le plus tot possible. 

B. Un des gadirs appoinies a la garde des terrains, informe M. I’Arcbi- 
tecle en clief cpie le noinme Ilirabiin Bahgouri a mis a jour pres du \ ieux- 



(i’aire une colonna simpl<» on marbro, loiifpio do 9. motros, <[ui (roiivo 
actuellement doposoo dans la cour de sa niaison pros dii Didr A])i-Soifoin. 

La Section technique propose d’ecrire au Goiivernorat iroblifjer le dit 
Bahfjouri a transporter la colonne a IVndroit on il Ta tr()ii\(‘e. 

C. _AL rArclutecte on chef fait part a la Section l(‘chnique quo le (lon- 
vernorat donne en location, sans dernand(‘r I’avis dn Coniite, des parcellcs 
de terrains, sises du cote de raqiieduc, a remplaceineiit des tanneries. 

La Section technique propose dVnvoyer au Goiivernorat une delimitation 
exacte des terrains qui doivent (Hre places sous le controlc du Gomite pour 
empecher ces locations 011 venles et de lui demander en attendant de ne 
plus louer de ces terrains, sans avoir consuite le Gomite. 


DEVIS ET COMiUTS. 

II est pris connaissance des devis et contra ts suivants d’une seconde serie 
de travaux portes sur le hiid^jet de Tannee 190^1 (voir rapp. ) : 









La Section technique les approuve et recommandela misc immediate en 
adjudication des travaux. 

3" COLPOLE EL-FADAOLIEIJ. 

S.E. le Direcleur {jeneral des Wakfs, par ses lettres datees des 30 et go 
novemhre ecoule informe M. rArchitecle en chef que les mcuhles de culte 
commandos pour la coupole el-Fadaouieh ne seront pas acheves avant le 
mois de Ramadan, et lui propose de faire transporter du Miisee arahe pro- 
visoirement un minhar et un koursi alin que les ceremonies religieuses 
puissent etre celehrees dans la coupole, en attendant la construction des 
lueuhles commandos. 

M.Herz hey propose de transporter, a cet effet, a la coupole el-Fadaouieh, 
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le minbar n" io 45 el Ic koursi n"' 2 5 ^4 8 qui peiivenlsans inconvenient servir 
provisoiremenl pour la priere. 

La Section technique acceple. 

lx"* PERSO>>iEL. 

A, Snr lo btiflfref (In Coniiui — M. rArchitecte en clieffait parta la Section 
te(*lini([iic fie la communication qui lui a etefaite par I’Aflministration jjene- 
rale des Wakfs qne des aiqjmentations propos(k*s par le Co mite au com- 
mencement do cette annee (voir le 28 1'’ rapport, § -y] il n’a ete accorde 
que T) o 0 inilliemes seulement a MM. Faraliat Omar, Youssef A limed et Ilamed 
llamdi. Mais, d’autre part, rAdministration a donne Tassurance formellc 
que les augmentations demande(‘s seront entierement donnees le 1" janvier. 

Prenant en consideration ce qui precede, la Section technique propose 
pour Tannee couranle, de payer au\ employes suivants, sur le reliquat des 
1 000 L.E. dll Minist<n’c des Finances les allocations suivantes : 


Elias Hakim 

L.E. 

18 

Farahat 


0 

.) 

Aoiissof Ahmet 


3 

Afohamed Ali, courricr 


0,700 

Kassom cl Saul 

, . . . . 

o, 3 oo 

Total 

....L.E. 

9 0 


B. Personnel enga^^ sur le credit de i 000 L, E. aIlou(' par le Ministi're des 
Finances, — La Section technique accepte , sur la proposition de M, Herzbey, 
de porter les appoinlements mensuels de : 

MM. Bensihiin, architectp-inspecteiir, de L.E. 18 a L.E. 99 


llodeck, architectfvinspecleiir 18 a ^ 99 

AhniCflFahmi, iagrnieur 7 a w 8 


C. File acceple aussi deportee les salaires mensuels de chacun des deux 
chefs macons : El Hag Ahmed Youssef et Ahmed Atia de h L.E. 000 mill, 
i 7 L. E. 

/). Personnel dn Afttsee, — La Section technifjue propose aussi ile porter 
le Iraitement mensuel de M. Abdallah Sayegh de a L.E. a BL. E. et celui de 
Mohamed Khalil effendi de 2 L.E. a 2 L. E. ooo milliemes. Bien que ce 
dernier ne lijfure pas sur le bud;jet du Musee de I’annce i(|0 2 il v s(‘ra 
cependant maintenu jusqu’apres le dcmcnagtmient et son Iraitement sera 
paye sur le chef — {(diaf dc nadidier rf tnshtllalani — de ce budget. 



— 


Alin (|ue i<‘s ouvri<*rs Iravaillnnl aun^^lloi<‘na‘nl <•( a la pivparalion <l<‘sanli- 
travail pny<* a la joiinn*e, ne reslrnt pas sans ronslanlo sur\eillance, 
\[. rArrliiteclc en chef a charge MM. Abdallah et Mohammed Khalil de ce 
service. Ce travail etant hors de leurs attributions ordinaires il est alloue 
au premier 5 L.E. et au deuxieme 9 L.El. 

5*" PIBLICATIOS DL COMITE. 

nj Repondant a la demande de M. Herz l)cy d un exemplaire sur Kom 
el-Chogafa pour la bibliotheque du Comite, M. le G. Botli informe par 
sa lettre n" 282 du 26 octobre dernier que cette publication sera certaine- 
ment mise a la disposition du Comite par la Societe archeologique d’Alex- 
andrie en echange des bulletins annuels du Comite. 

A) La Section technique accorde une collection entiere de ces bulletins a 
rinstitut des Freres des Ecoles chretiennes d’Alexandrie qui a adresse une 
demande a cet effet le t q novembre 1901. 

G*" TRAVACX ACHEVES. 

M. TArchitectc en chef donne avis h la Section technique que les travaux 
suivants portes au budget de Tannee courante sont acheves. 


XUMEROS 

(Tordre 


MONTANT 

du 

budge! . 

DESIGNATION ET NATLUE DES TI’iAVALX. 

des dev is. 

1 

Mosquee el-Ghouri : a) consolldalion 

L. E. 

1 00 

3 

Mosquee Kailbai a KaTat el-Kabch 

* i4o 

4 

Mosquee Kaitbai au desert 

1 90 

5 

Mosquee Kidjmas el-lsbaki 

.33o 

7 

Alosquee Talar ebHegazieh 

900 

10 

Mosquee Inal el-Alabeki 

3oo 

1 9 

Meisquee Ganem BablaouAn 

9 90 

i3 

Mak'ad du sultan Kaitbai au desert 

lOo 


Le Caire , le fi decembre 1901. 

Signe : Barois, Au Baiigat, Cas\>ova, Herz, J. Zarb. 





ANNEXE : 


DECOMPTE DEFIMTIF Dl Bl DGET DE 1898 


A LA DATE DL 31 OCTOBRE 1901. 










vppi:m)1(:k \i iascjcile. 


SOMM WWE : 

MoMjnir \v/.£ ei-J)ui el Klutllei it l}Mukn| (itvtr ime pktiielie ) . . 
Mosqtiee el-Stmeidi itii \ i«'H\-(’wtire ( {t\oc fh‘u\ planelies) .... t i 
M()si[uee (1(1 kndi \ cilia Zeiti el-l)\n it eI-,\(*lHlt*i(i . (lain*. 

Ji" i8-> (III |)lan(Iran(l lj(‘\ (a\e(* un(' planeli(M ihii 

M()s([U(v Kanhai Emir \klR\r pres la (lltadelle, (ioire. u" io8 

(111 plan (aver une planrlic^ i '»6 

Mos(pi(‘(‘ M(ihani(>Ml (*l-'Nj’i‘iS(‘r (aver l(‘s iiimiiinienls voisi(is), rue 
el-Aaliassyn , (iairc. plan n' (aviT une plancli(‘) i 
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APPENDICE AU FASCICULE 

PVH 

31. 3IV\ IIKRZ BKY. 
l'' L\ MOSQUKK EL-KM\TilU 

Voir Ics rapporls n"* 189 et 290 de la Section lecliniqiie el la plaHrhe J. 

Vers le yoo fie i’liefjirc (i3oo) I’endroitou s’elevela mosfjue(‘ (d-'KIialiri 
etait baig^e par ies cauv clu INil Apres (pie les eau\ se furent retirees, 
im nomme Hajj ^[ohamed ilin Ezz inslalla sur ie terrain devenu sec, une 
sakieh et puis eieva une inaison aupres du fbuive. 

Cett{* maison devint ensuite propriele de Ta^j el-I)vn ibn ei-Azrak el acquit 
la reputation (run lieu nial fame. Kzz el-Dvn Aidomar el-Khatiri, un des 
(imirs de mille du Sultan Afoliamed el-Aasser, ordonna sa disparition el sur 
son emplacement lit edilier une mosquee a laqmdle il donna le nom de 
(iama el-T('>ba — — (mosquee du repentir). 

(i’ette mos([uee fut elevec a fjrand frais ; Idiisforien parle de 4 ooo oo dynars. 
On la fb'erit ricbement orni^e de marbres mullicolores et de luuieuses deco- 
rations; son minbar e^jalement en marbre, (5tait parait-il le principal objet 
dadmiration. La bibliothfMjue qui en cMpendait etait dottle d’une magnifiipie 
collection de livres et de nombreu\ wakfs {jarantissaient Tamyre bien- 
faisante de la niosqu(5o ei-Kbatiri, qui fut ouvertc au service divin en ySy 
(i336). 

Mais le voisinaije du lleuve (^tait funesle a cet edilice quo les eaux rui- 
nerent complelement el cela du vivnnt ineme de son fondateur. 

Le pieux Ezz el-Dyn se voua a la r(‘construction d(» son (euvre delruite et 
la mosquee reslauree sc d('|ja|[ea liientot de ses ruim‘s. Mais mal^jre les 
precautions qui cette fois avaienl file prises pour [jaranlir la construction 

Un rap[)ort sur c(‘lte mosquee nfa etc denumde [)ar la Deuxierne Commission dans 
son i8(p rapport. 

Les donnees liistoriques sont e\lrailt‘s du Khilal <le Vlakrizi. tome IL p. 3 i:J!. 



— I'lO 


roliliT Irs ra\i^ge^ deseaux. — raivliilecle lil niillc l)at(jaii\ di* pirnrs 
devant IVnccink* — elle fut une soroiide fois detruite. 

Ezz el-Dyn no ful pas tomoin de loltc noinelle destruclion <lo son ohim’o. 
II etait niort dopuis quolque lemps lors de cet noiionient. 

Tout un quartier important avail ole orw dans Ir voisimqje de retie 
mosqiiee et so ijroupait aulour d’elle. 

Vers Tannee 8o(> la rive du lleuvc a ret endi’oil avail coinmenre 

a s’ensabier, inais r/doi^jnemenl des c*au\ lut aussi fatal a la mos(piee que 
lour voisinage, car die ful moins frdpienlee et le quartier lui-rnomo pordit 
progressivemenl son import an(‘c, 

Ilappertde relte notice i|ue nous lirons d’el-Makrizi, que la mos([ueefut 
reronsUaiile une Iroisieme fois. jus([ira repo(|ue a laquello vivait ret liis- 
torien. 

Mais la mosquee telle qu’elle evisle aujourd’lmi est uii edilice do nos 
jours; pen de vestiges de Fepoque passee restent dans la mosquee. 11 faut 
compter de ce nombre les colonnes et surtoiit les chapiteaux corinthiens; 
quelques restes d’un joli revetement de la niche de priere et les debris du 
minbar menlionne par el-Makrizi. Ce minbar a en jugor par les fragments, 
aujourd’hui scellos dans le sol de la mosquee, a bien merite son renom. 

II etait en marbre blanc laileux sculple d un dcssin geomelriquc dont les 
ebamps etaient incrustes des matieres les plus i*ares. l^es centres de croise- 
ment des polygones etoiles sont marques dTine line sculpture du viv'^ siecle. 

II faut encore montionnor ([uelques claires-voies en plalre avec verre de 
couleur et un(* plaque a inscription, scolleo a cote du mibrab el datant de 
IVpoque de la fondation. I/inscriplion est fort inleressaiite car elle so rcTere 
a la premiere construction; elle commence avec le bismillab et le vers qi 
du ib'souratet (initavecla plirase suivaiile bisib jj»\ 

iu*- "a ordonne la construction de ce lieu beni 
an mois de mobarram, annee trenle-sept el sept cents 

II n y a rien dans la mosquee en dehors des choscs enumerees, (pii merite 
a elre mentionne, aussi 1 attention du Comitedevait so porter exclusivcment 
a ses quelques vestiges et de no pas classcr la mosquee 

II est curieuv de noter que Touvrage dc Bourgoin ( Precis <le Tart arabe). 


b»'h debris ibi minbar out <itr <l»‘puis <l»'[>oscs an Mu-^ee arabe. 



fOlUient a la pi. ao, li{j. la rouvorturo ot a la pi. 5 i , fig. ‘J ie plan truno 
jolie porte <le la moscjuee Izz el-Dyn el-KItatlri a Boiilaq. J ’ai chercht* cetio 
porte sans resuitat. A-t-elle ete demolie depuis qu elle a dessinee? Cela 
esl probable. L’ouvrage de Bourgoin a ete imprime eu i8q!3, mais sans 
aucun doute ie dessin de la porte a ele fait phisieurs annees avant. 

Nous terminorons cette courte description en nienlionnani encore que la 
bibliotheqiie khediviaie conserve sous le n” 78 un Koran que Argboun 
Chah (mort en i 3 qi) a legue a la mosquee el-KhatiVi. 

KA MOSQLKE EL-SOLEIDI, 

lia mos([ueeebSouetdi^^ cslsituee dans la rue du meme noinaii Vi(*u\-Caire. 

Ellc n’a qu’une facade qui constitue d’aiileurs tout le rehte de la construc- 
tion primitive. Elie est entierenient en pierre de laille dun appareii soigne. 

A cote du haut porlail, a couverture trilobee a alveoles, se place la fon- 
laine, ayantunbeau dallage en niarbre, au-dessus de laquelle on apercoit 
les deu\ arcs du Kouttab. Le reste de la facade est cnparfaite harmonic avec 
la partie decrile : niches couroiinees d'alveolf*s abritant les deux ran gees de 
fenetres. 

Le minaret est en grande partie une reconstruction et esl Ires probable- 
menl contemporain de rintch’ieiir de la construction cpii a ele aussi com- 
pletemenl transformee. Pour cette raison les soins du Comile se sont port<V 
principalement sur la facade qui a ete Tobjet d’une reparation complete. 

La mosquee el-Soueidi est un des rares vestiges des monuments qui jadis 
s’elevaient an Vieux-Caire. El-Sakhaoui dans son ouvrage ^ 

parle a la page q d’une mosquee el-Soueidi, (pie Badr 
el-Dyn Hassan ibn Soiieid avaitfondchi au Vieux-Caire derricu'eieEondok cl- 
Karim. Ibn Doukmak nous permet d’idenlifier cette moscjuee avec la noire 
par un passage de son ouvrage oUS^traitant de 

la topographic du Vieux-Caire, en y mentionnant ie Fondok el-Karim. 

D’apres el-Sakhaoui le fondatcur de la mosquee Lava it balie pour en fa ire 
line madrassah — college — ct y avail inslalle le maitreet les (Sieves, avant 
meme que la mosqime ne futachev(*e. Alaisson Ills Ouaguib el-Dyn Abdel- 

El-Makiizi ne monlionne pas ta mosquee ol-Souetdi. 

L’omi*age de Mohained ibn Abdel-Bahman ( ne en 1 V >7 . morl en 1 ) (‘onnii 

sonsle nom el-Sakbaoni, a eU* imprime a Bonla([ en iH(p>. 



Rahman supprima i enseifjnemont oi transforma IVdiliiM' on mnap^uul, o’esl- 
a-dire on moscjiiee pour la prioro el y olablit la Utothn, priore pour lo 
souverain. Cette transformation etait due a rinlorvenlion do (|uol(|ucs 
oinirs aupros de el-Achraf. Lc mail re d’<‘(‘olo el ses edevos furent aiissilot 
reinplaces par le Utaflb ol les moiiP::ws. Enlin lo minbar place a cute de 
la niche de priere maiajua dolinitivement la destination do rodilico. 

3” MOSQLEE DE X\DI YEHIV ZEIN EL-DY\ 

^ oir k‘s pr.-verb. 9, ti, i 3 , 1^1, ‘^i, 38 , ^17, 31 , 33 , t)o, 03 , <>7, 7^; 

les rap|). 91. 68,79, 80, lao, 1 bb , 1 07, 169, 1 1)8 . 170, 179, 178, 181, 189, 
189. 193, 301, 9o5, 908, 309, 3 1 333 , 338, 9 00, 33 1, 336 , ct Ics plan- 
ches IV dll 6' fascicule (plan et secl.)» HI ct l\ du 3" fascicule (facade esl) et III 
de cette annexe. 

La gama’ de Kadi Yehia est du modele des mosqueos do la derniore 
periode duregnedes sultans circassicnsipetitcs dimensions, plan cruciforme, 
redutiion des iiouans nord et sud; an point le plus on vuo lo minaret, et 
au sud-est le tombeau (ii n’y a pas de fonlaine, comme il est dit dans le 
1 1*^ rapport) surmonte d une petite ecole (koullab). 

Le londateur de ce gracieux edifice fut un des plus mallieureuv person- 
nages de son epoijue. L’emir Zein el-Dyn Yehia, Ids d’Abdel Razak 
Jarmenien, est ne avant le ix*' siecle de Tliegire et a vu hriller son 
etoile sous le sultan el-Zaher Djakmak de qui il etait justement considere 
el aupres duquel il rempiit les hautes fonclions de majordome (ostadar) 
avec une haliilete peu commune. Mais son sort changea iorsqu’en i 453 
Osman succedn a son pere Djakmak sur lc trone de TEgypte, car celui-ci 
ayant danciennes rancunes contre el-Zeini, le fit arreter et confier a la 
garde de deux de ses emirs, dont Ganiliek, qui le tortura pour lui extorquef 
/| 0,0 00 dynars. Ses mallieurs eurenlbientol un fin , car Osman ibn Djakmak, 
apres un regno de quehjucs mois, coda la place au sultan Inal, qui reintegra 
eLZeini a son poste de majordome, usurpeparson geolier Ganibek. Devenii 
mefiant, el-Zeini quitta la cour et se cacha pendant plusieurs mois, mais 
cela irriia le sidtan qui, lorsqu’il reparut, lui ordonna de se rctiror dans 
son palais avec defense de communique!* avec quiconque. 

Lannee suivanle il se vit exile a Jerusalem, mais i’exil n’etait probable- 
menl qu un pretexto pour le depouiller de son tresor qu’on supposait qu il 
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(imporlerait avec iui, car en route ilfut ari^Ue et fouillL\ mais on nelroiiva 
sur lui cjuun peupius de 3oo dynars. Avait-on Ja conviction qu’il cacliait ses 
riclicsses? Ramene au Cairo, on voulut encore s’en assurer ct on le mit 
encore une fois a la torture. D’apres d’aulres, il iui aurait ete applique 
ciiHj cent coups de Jialon. Le niaiheureuv nia de posseder autre chose que 
ce (pii avail etc trouve sur iui cl offrit nieme a Tavide sultan de vendre ies 
pieux legs fails par lui, pour lui en donner la valeur. Le sultan senihla se 
repentir de sa cruaute, se montra pi<nn de hienveillance par la suite et 
el-Zeini fut memo nomme par lui kaclief el-kocliaf de la Haute el de la 
Basse-Egv pte. Pourtant, celte nouveilc favour no devait el re (jue passagere. 
II se vit hientot releve de ses fonclions de majordonic, ce qui n’etait que le 
recommencement de la serie des miseres qu’il avail deja eprouvecs. J1 fut 
de nouveau maltraite et consigne entre les mains d’un lils du sultan Barsbai 
( 1 /i 9 - 1 A 3 8) charge de Iui arracher le secret de ses tresors. Ses souff ranees 
prirent fin pariin nouvel exil a Jerusalem. 

11 changea encore de maitre en lAao-AlJ, mais sa vie sous el-Zaher 
Khochkadam ne changea en rien : favours, poursuites, mauvais traitements 
et exil, se succedaient ou alternaient comme auparavant. Une fois, trop 
faihle pour supporter les tortures qu’onlui inlligeait, il se jeta aux pieds du 
vizir pour implorer sa clemence, et Tordre du sultan ne fut pas execute. 

Kadi Yehia Zein el-Dyn elait un vieillard ilge de plus de yo ans lorsque 
Kaltbai devint sultan d’Egypte. Celui-ci avail aussi une vieille rancune a 
satisfaire centre Temir et qui datait encore des jours oii Kai tbai elait simple 
soldat (guindi). Aussilot au pouvoir, il lit arreter le malheureux emir et 
ne se conlenta pas de I’insidter mais continua a le mallraiter en h^ frappant 
regulierement tons les deux jours. El-Zeini, trop vieux pour endurer ces 
supplices, expira enlin sous les coups de ses l)Ourreaux. 

Lorsqu’on apporla celte nouvelle a Kaltbai, il voulut se persuader lui- 
meme du fait el ayant ordonne de lui appoiier le corps de sa viclime, 
decouvrit sa figure el, lors([u’il fut convaincu quelle elait morte, frappa 
encore du pied le cadavre et ordonna ensuite son transport en son palais 
(de Zeini] pour le laver et Tense veiir. 

Ibn Yyas, de qui nous reievons ces notes observe qu’ii lui est impos- 
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silile detainer loules l<^s soniTranros dti inallieiUNMn Veliia /ein el-Dyn 
et finit son recit avec la phrase pieiise : 

^ aVII 

-rQue Dipu ait ponr lui de Ja (iemence el iui pardonne.-- 

II est caraclerislicjue (ju’en oetle epoque kadi Yehia ait pu donner son 
noni a plusieurs mosqueos qu’il a fait th'i^er en Efjyple et a l elran^jer, 
indepeiidaninienl de celie qiii nous occupe. Une d elles se Irouve an quartier 
el-Habbanieli , acluelleraent en reconstruction, et une autre a Boulaq. 
Celle-ci est connue sous le noin de (iania' ei-Mabkama. 

L’elat de la mosquee, iorsque le Goniit<'* a connnence a sen occuper, 
etait des plus precaires. Ln simple examen des bulletins dans lesquels est 
enumeree ia stn’ie des tra\aux qu’il a fallu exthniter pour consolider ce 
monument, et pour le remetlre en <Hat comme eile se trouve aujourd’hui, 
sullit pour s’en rendre comple. D’ailleurs, le plan (pi. ^ du 0® fascicule) 
permet de juger de rimportancf^ des travaux e\thnit»*s. En efl'et, presque la 
moitie de la mosquee etait en mine et nieme les murs pouvant res ter debout 
necessitaient de sth’ieuses reprises. La dlfterence de nuance des pier res dans 
la facade nord et les deux planches du onzieme fascicule sont autant dc 
renseignements a ce siqet. L’encorbelh^ment du premier elage avec le 
kouttab a balcon ont ete restituc^ d’apres les elements que I on y a relroiives. 
Le sol de la rue setant ideve de plus de i ni. ‘jo cent., Tancienne entree 
du kouttab se trouvait niasquee par le terrain de rend)lai. 11 fallu t alors 
Iranslormer la dermere fenelre en porte pour reserver une entree indepen- 
danle et rendre accessible aux eleves I’ancien corridor longeant le mur 
sud de la mosquee. L’entree directe de la cour d’ablulion presen tant le 
meme inconvenient, quelques marclies durent ^tre etablies pour permettre 
dalteindre le seuil de la porte egaiement a t m. ao cent, au-dessous du 
sol actuel de la rue. 

Le minaret etait en barmonie avec le reste de Texterieur, car il n’avait 
de son architecture premiere que Tetage inferieur: le second etage, 
(voirpL Hide ce fascicule) etait une legere construction en bois et morlier. 
La disparition des anciens etagesdoit etre altribuee a un incendie, car les 
assises superieures elaient roiigies comme par la trace du feu. L’inscriplion 
sculplee sur le corps intermediaire de la tour conimemore cetle reparation 
faiteen iH.Ty. 



Peul-rtre los plnfonds dispaniroiit aussi en cello occasion, car il nV avail 
rien dcs aiicieris au-dessus du sahn dii liouan ouest. Le minaret a ele 
reconstruit d’apres ies nombreux modeles de I’epocpie. La decoration de 
i’etage intermediaire — c’est en cflTet a cet endroit ((ue les archilcctes out 
prodigue lour richesse d’ornemenlation — est relevee d’incrustalions de 
marbre de couleur grise. 

Les deux meubles de la mosquec, le minbar el le koursi du lectcur du 
koran, out eu aussi leurpart des soins du Coniile; ils ont ele neltoyes ct 
lours incrustations reparees. Ils en conservent le soiivenir epigraphique 
dans les plafjiieltes en bois sur lesquelles est sculpte une phrase relalant la 
reparation eflectuee en i 3 1 9 (1 

Mais que de dema relies et de diflicultes pour alteindre le resultat indique. 
L’histoire moderne de la mosquee du juge Yehia reflete celie du Comite 
meme, car il n y a qu a voir le noinbre de proces-verbaux et rapports dontles 
numeros ligurent a Tentete de ces notes, pour se rendre conqite comliien 
de decisions et parfois de discussions etaient necessaires aiors pour la mise 
en oeuvre et la continuation des travaux. Le premier rapport date de Tan nee 
188/1, et, en t8()9, le Comite exprime encore le regret de ne pouvoir 
continuer les travaux, faule de movens. Ce n’est que deux anneesplus tard 

Ces plaques occupent Feni placement des aoeiennes ])lancheltes enlevees aiix deux 
meubles. Celle du minbar se trouve aujouidliui au Cabinet des Medailles a Paris; 
Tautre a fait par lie de la collection Scbeler. I/iiiscription de la planchelle du minbar 
est la siiivante : 

dUi\ (s) (I) (.) 

ff A ordonne rtTOolion de cpUo chaire l»onie, sjmi excolloiice, lo tres nohio, lo ma^^ninque 
emir Zein oI-Dyn, grand inajordonie; qiic sa gloire soil repanduo.^ 

La planchelle du koursi porte I'iuscription suivante : 

(>) ^Luwl ijtxJl (I) (i) 

i 

ffA ordonne ia confection de ce pupilre heiii, son excellence, Je tres noble, le magniliqiie 
emir Zein el-Dyn, grand majordome, que sa gloire soil repandiio, dans les mois de faiinee 
quarante huit et huit cent (i4AVi645). [Voir pour cette notice le Corpus iusrnptlouum ara- 
bicarum de M. Mtx van Berchem, Menwires de la Mission archeolngiqtie franraise au Cairo, 
t. XIX, fasc, HI]. 



<|ih‘ protfrjinniM' |)ivr»‘(l<*mnioii( /‘Inlmn* pril n'rovoir un roinniomM*nionf 
dVxeriition. 

Enliii les travaux furent acheves on , r Vst-a-dire apres treize annees 
do diiliciiltes incessanles. La sonime loiale depensec a tHe do L.E. 

Aujourd’hui la mosquee est suirisamiiient roiisolidee (*t pent ])ravcr pour 
quelqnes siecles encore les outrages du temps. 

En 1 8q8 line plaque commemorative a cHe placee a Tentree de la mosquee 
avec le texte suivant : 

(j*»Lx-C leXxlt j* A g ^ AJUw Lwb 

ot!5l *X« j-iix iu*^ jUJI 

rLa reconstruction de celle mosquee benie a ete coinrnencee i’an i3o3 sous le regne 
de S. A. le Khedive Mohammed Taoufik Pacha, que Dieu lui accorde te Paradis et 
achevec sous le regno do t’angnsto Khedive Abbas Hclmi II, par les soins dii (lomite de 
conservation des Monuments de Tart arabe, Tan i3i5 de niegire.^ 

ti° L\ MOSQLEE (mVDRXSSIh) EMIR AKHOR 

(Voir les proc.-verb. ii” 5^i, io5: les rapports n" laii, iii8, i5o, lOS, iq3 

et la planche IV.) 

La mosquee de I’emir Aklior — du prince ecuyer — se Irouve pres de la 
Citadelle enlre les mosquees eLMahmoudieh et Gohar el-Lala. Elle se fait 
remarquer par les belles arabesques qui orncnt sa coupole et la couvrcnt 
romme d une dentelle. Le monument a deux Jacades qui sont en pierre de 
laillc ainsi que la coupole. 

Notre planclie montre la facade principale el contient le portaiL Plus loin 
un vestibule convert dune riche voute a nervures el qui conduit ala salle du 
lombeaii que surmonte le dome. La mosquee proprement ditc se trouve 
derriere Pautrc facade. 

Lexlerieur est couverl de cet horrible bariolage dont on a cru decorer 
la plupart des mosquees ii une epoque peu lointaine de nous en voulant lui 
prodiguer des soins. Malbeureusement cette etrange sollicitude pour celle 
mosquee ne sarreta pas la; ainsi qu’il est permis d’cn juger en examinant la 
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seconde figure de noire planclie. EHe nous monlre en effet le nionunienl 
possedant encore sa tour sur 1 angle, et son soubassement non encore mutile 
et masquee par des boutiques que Ton voit au bas de I’autre figure. 

Ges boutiques sont une addition qui date de 1 epoqiie de la construction 
de la mosquee el-Rifai commencee, en i 8yo et cela dans le but d’augmenter 
les revenus de la iiouvelle mosquee 

11 est fort possible ([ue le minaret, ayant monlre une inclinaison sensible 
ait ete demoli a cette memeepoque; nous voyons encore cet elTel dans le 
portail et une partie de la facade qui portent des traces darracbement cause 
sans doute par le mouvement graduel d'inciinaison ([U(^ devait sul>ir le 
minaret. Le Gomite s’est occupe a plusieures reprises de ces parties subsis- 
lantes. D’aillcurs , jusquVi present , cVst a I'evamen deces parties (jue Taction 
du Gomite s’estlimitee. Aid doute que Toccasion sepresentera bientot on elle 
pourra lui prodigiier ses soins et que le monument reparaitra alors dans 
son entier, degage des constructions parasites ([ui en masquent la base. 

La mosquee do Temir Akhor a cde construile en laoo par 1 emir Kani 
l)ai\ grand ecuyer du sultan. Une autre mosquee du meme nom et qui 
s’eleve dans le (juartier eUAasrieli a aussi cet emir pour fondateur 

i\ous lisons dans Ibn Ivas sur le personnage Kani bai Kara el-Hammab, 
^ jb, qiTil mentionne a plusieurs reprises, les renseignements 
suivants : 

Le sultan Kaitbai’ le nomma en i4q^?-i 4q3 emir de dix et peu apres 
gouverneur en Svrie; mais il dut payer pour Tobtention de celle dignite. 
(Test le meme cjui devint plus lard le grand emir ecuyer. 

Le successeur de Kaitbai’, son fils Mobamed ne fut pas au commence- 
ment de son regne Ires bienveillant pour Kani bai (ju’il releva de ses four- 
tions d’Atabek a Alep. Gependant dans la meme annee, il lui confera le 

Celle pholograpliie a tUe donnee par S. L. Franz pacha el a celle occasion son 
inserlion a (HedecidiV (proc.-verl). n" too). Dans sa Civilisation des Arabes Je D'^Ciisla\e 
te Bon flonne d’ailieni's a la page line gravure (fapres la meme photographic. 

l^a mos(}uee d’el-Nasrieh a le minaret rle la meme forme cari’cH* que eelui-ci. II 
semble d'ailleurs que cette forme etail commune a celle epoque: nous rappelons le 
minaret de la mosqufv erig».%par le sultan el-Chouri. II semhle pourtanl ([u’aucune dc'i 
loiii*s n'a conserve son etage lerrninal primilif. I/anteur j)ropf>se de revenir a une autre 
fwcasinn sur ce sujel. 


I •* . 
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li(re d’emir de miHe et eii i /igy-i 4()S ooliii dn grand ecuyer en ranplace- 
ment de Karlahai', mortdans la mosqudedii sultan llassan pendant 

line guerre civile. 

Son etoile declina lorsque Kansou el-Aclirafi (ancien mandouk de Kait- 
bai] devint sultan. Celui-cl le fit mettre au\ fers avec d autres emirs. Mais 
Kansou ayant etc reinplace la meme annee. i^qg-iooo, par Ganbalat, 
Kani bai' put reprendre son poste. II ne fut pas longtemps reconnaissant a 
son maitre car, parti en laoo-iaoi en compagnie de Temir Toumanbai, 
secretaire du sultan, avec mission de raniener a I’olieissance Kosro, 
gouverneur en Syrie. il reconnut pour sultan Toumanbai qui monta ensuile 
sur Ic trone d'Egypte avec le titred’Adii 

Sur ces enlrefailes Ganbalat avait remplace Kani bai' par Sibai, 
comnie grand ecuyer, mais ce dernier dut reslitucr ce poste a son ancien 
occupant sur i’ordre du nouveau maitre el-Adil. 

r)®LAMOSOLEE(MVDK\SS\Il)DU SL LTA> MOHAMED El -PASSER * 

(\ oir tes pr.-verb. 38 , 4 i, 44 , 47, 107; 

Jes rapports 69, 79, 97, i49, lOo et la plaiiche V.) 

Le groupe de monuments represente par la planche ci-contre, se trouve 
dans I’ancienne rue historique Bein el-Kasrein — enlre les deux chateaux 
^des batimites) — aujourd’bui denommee chara el-Aahassyn. Ce groupe 
comprend les mosquees erigees par les sultans Kalaoun , Mohamed el- 
Nasser et-Barkouk dont elles portent les noms. La photographic dont est 
tiree la planche est un don de S. E. Franz pacha. Elle oIFre un interet 
parliculier car elle nous montre la coupoie qui surmontait le tombeau que 
le sultan Mohamed fit construire et qui semble avoir disparu vers Tannee 
1870. 

Mallieureusement cette coupolc n’est pas non plus la premiere; lapartie 
inlerieure seiilement est en maconnerie, tout le reste est en hois; nul doute 
quil sagitlii irune restitution. II semhle toutefois que le galbe original a 
ete reproduit; le croissant est indiibitablement Tancien. 


Lc tombojui fin sultan el-Adil se trouve an non! <le la ville dn Cairo ii TAhhassieh 
ivoir le (> 4 ^ rapport de la II' roiiirnission L 



Nous avons joint iiii plan ala planclio, pour niioiu ronM*i|fiior sur la 
situation des monuments qui composent le groupe en question 

J1 est curieuv de nmiarquer quo pas un des trois lomheaux du groupe 
n’a conserve son dome. Depuis, celui de Barkouk a ele reconslruit en i 8q3 ; 
le retablissement de celui de Kalaoun nej)resente aucune dilficulte, legalbc 
nous etant conserve par celui du tombeau de son fils Khalil pres de 
Sayeda Nefissah. Le tambour m(Mne de cc dome a beau coup d’analogie avec 
celui de Kalaoun. (Juant a la reconstruction duddme de Mobamed el-Nasser, 
si jamais elle devrait etre enlreprise, la planche V memc nous en trace 
clairement les lignes. 

Mais ce ne sont pas la les travaux les plus urgenls a execuler dans cetle 
mosquee on plutot dans ces restes de mosqueequi, inalheureustmient a ete 
viclime de la negligence d’administrateurs pen consciencieux. 

Le ^{f rapport donnc d’ailleurs, avec une nolic(* Jusloricjue, une 
description de Tetat de la mosqu(‘e en iSqo. Elio n’a pas change depuis. 
Le moment de commencer des travaux quelcontpies devra en lout cas etre 
relarde jusqu’a ce que sa facade, (pii est la parlie la plus iuiportante, soit 
dtd)arassee des dernieres l)Outiques qui la cachent et ce moment, esperons-le, 
nc sc fera pas longtemps atlendre. 

Hkrz. 


(Je plan est lice dn Gutde-Joniine (p. pear leqael raateur Fa dessim.\ 
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TABLE ALPHABETIQUE 

DES EDIFICES Ql E LE COVIITE A DECIDE I)E AE PVS CLVSSEU 

PAKMJ LES MOAUME.MS A COASEKVER. 



Ahboiul ( lorn beau de Sa\odi) — an village d-Ba- 
tauoiin 

Abdallah ( tombeau dii dipiklO — Caiiv, a Dai b 
Saada 

Abdallah (tombeaii du cheikli ) — Caiir, (ihara 
Heidaii el-MnssI 
Abdallah (londipaii du dioikli) — Caire, a IIare( 
d-dieikh Abdallah 
Abdallah Galllr el Dai’l) (tonibeau du dieikh) — 

pres de la ciladelle 

Ahdel-Al (loinheau de Sayedi ) — Meux-Caire. . . . 
Ahdel-Ali fiombeaii du dieikh) — Caire, Abdvn. . 
Abdel llakk ( niosifuee de Sayedi) — Caire, a Chara 

el-Fanatiss, Abdyn 

Abdel Latir ( loin beau ) — Caire , a Ihh’et el-Mabiada 
Abdel-Kahman el-Baktouiuri (zaouyehj — Caiie, a 

Haret Sayedi .Madian 

AlKlel-Bahinan Kalkhofla (inosipiee) — (aiire, de- 

vant Bab d-P'elouh 

Abdd-Rahniaii Kikhya (zaouyeld — Caire, a d- 

Gamalieh 

Abdilla (lornheau du dieikh) — (iuire, a Hard el- 

eheikh Abdilla 

Abiad (mosquee el-) — (>aire, pres du tombeau de 

J I muni ehCha fei 

Abou Kasseiba (louibeau de Tosla/ 1 — Caire, a- 
Cbara d-Taouadii 
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\0M ET SlTL\TIOX DES EDIFICES. 


AboiiJ \cIiiVtcr ( zaonyeh j — (iaire, a (lliara el- 

Channii 

Abonl (^haouaref* eJ-Haddiifl (tond)eaii) — (iaire, 

quarfier d’Abdin 

Aboui-Hassan al-'ranirnar (tondioau) — (iaue, a 

Harel el-Tamniar, Bab el-(diarieh 

Aboid Maali (iiiosrjuee) — Dainielte 

Aboul-Saoud el-Garehi ( niosqiiee) — \ieux-Caire. 
Ahoid Vosr (sebd wakf) — Caire, a (ihara el- 

iNasrieh 

Abou Honei's ( eg-lisa) — (iaire, Abliassieh 

Abonsba (niosqiiee) — Caire, a Ilaret (diak el- 

Te’lwin 

Achmaoui (niosqiiee de Sayedi el-) — Caire, a 

Cbai*a el- Ichiiiaoiii 

Adaoui ([lorle de ville de) — Caire 

Adra (nouvelle eojisc el- ) — an villa/ie el-Balaaoun 
Affanii (londieau dii ebeikh el-) — (iaire, a Harel 

el-Sakkatii 

Ag^anii ( tombeau ibi clieikh el-) — Cairo, a Bab ol- 
Idiarieh 

Aganii ( niost|iiee el- ) — Caire, a Ha?*et el-Aganii, 

Monski 

Ahmed bev Jvoliva ( mosinaVj I — Caire, (laarlier 
khalifo.. .../ 

Ahmed CJiaafian ( lombeau de Sa\edi ) — Caire, a 

Darb el-Bazarzah t IkM) el-Charieh ) 

Ahmed el-Badaoiii ( mosqiiee) — Tan tali 

Ahmed Housscin (maison wakf) — (iaire, a cl-Mar- 
gfoiich 

Ahmefl Oda Bacha (sebiJ koiiltab) — Caire, a el- 
Seronguieh 

Ahmed (tombeau dii cheikh) — Caire, a Bab el- 
Charieh 

Airha el-Selouhieh (Boutlab de) — Caii-e. a Chara 
Bab eI-Fe(onh , 


HB<asTnK sPKcni.. 



iSOM ET SITIAT10\ DES EDIFICES. 


AniAiii ( loTubean dp Sayetli Afohamed pI- ) — (laii‘0, 

a el-Seyoidiph 

Aksounkor (niosquee) — (iaire, a IJarel el-Sakkain. 
AJi(loml)eau dc Sa\edi) — Cairo, a Harel Darb 

Arour . ^ 

Ali Abillif (zaonyeli) — Cairo, a Souoikel ol-Sabai'n. 
Aii Aboul Oiieifa ( zaouyoh) — (]aire, a ol-Khoron- 

fich 

AH affha el-Totoiujni (inosquoe) — Cairo, a cl- 

Saliba 

AH oJ-Bakli (mosquoe) — Cairo, a Cbara Sayoda 

Aolisseh (oxceplo le niinarol) 

Ali el-Farra (mosqitoo ) (^aire, rno Bal» ol-Bahr. . . 
AH okSordar ( tondjoau dii clioikh ) — Cairo, a 

Harot ol-Hnuin ; 

Alii Bannak (sobil do Ja inoscjuoo) — Cairo, a 

Souk ei-Solah 

Anbari ( lonibeau d') — Cairo, a Haret ol-Anbari 

{ Carnal ioh) 

Anbari (lombeau d') — Cairo, a eld^orouguieJi. . . . 
An^a Hanem (mosfiuoe de) — Cairo, a Cbara 

Moiistafa okBahri ((ihoubrah) 

Amor (lombeau du rhoikb) — (i’airo, a Souk el- 

Solab 

Amrani (mosquoe ol-) — Boulaq (ovcopltUo minaret) 
Anous (zaouyoh) — Cairo, a (Aiara el-}lassaniob . . 
Aiisari (lombeau du cbeikh Mobamed ol-) — (iaiic, 

a Cbara ol-Moucblabar 

Ansari (moscjuoo do Savodi ok ) — Cairo, a Darb 

el-Moidoukhiob (Boidarj) 

AouladekSiu (lombeau d') — Caii‘e, quarlior liAma 

\slam ol-BahAi 

ArAki (lombeau du obeikb) — Cairo, a Darb el- 

MokachAl 

Araki i zaouveb wakf ol-) — (iairc. a Bababet 
Abdln.. - 
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\(»M ET Sin^TION DES EDIFICES. 


Araki (nmsquoe du rlieikh cl-) — Cairo, a Chara 

Habs ebltaliabah (Ganialioh ) 

ArbaVii (tombeau deSayodiel-) — (iairc, a (diara 

J)arb Chouffhlan , quarlior Darb ei-\liiiiar 

Arbai’n (zaouyehdii ciieikh el- I — Cairo, a Darb 

e!-Kassassyn (boulaq ) 

Arba’m (zaoiiyeh el-) — (diire, a Darb oi-Dali 
Hussein 

Arbain (lonibeau do SayejUol-) — Cairo, rue el- 

Tambali ( Ikib el-Charioli) 

Arbam (tombeau el-) Caire, a Chara Souoket ei- 
Sabai'n 

Arian (niosquoo do Sajedi Mohamed el-) — Caii’o, 
a Haret Hamas ( Foualioh ) 

Aslan (zaouyoh <Ie Sayedi) — (dui-o, a Hard Cbak- 
boiik 

Askalani (mosquee dii ciieikh el-) — (diire. a (ihara 

el-Charral\n 

Aiieh ( mosi|ndo Sayofli) — (iaire, a Darb cl-Aasr 
*(]]oniaq) 

Atalia ol-Skandari ( sebii nakl') — a Alahalla oi-Kobra 
Avouh (tombeau duchoikh) Caire, a Atfet el-Cheikh 
Avoub 


Baba Yeh\a ( tombeau de ) — Caii-e, rue ol-ltonkbieh 
Bab ol-Bahr (sebll surmontd d’un Kouttab . 

Bagha el-Aoussefi (tombeau de) — Caire, pres du 

tondieaii de Kailbai 

Bain pres de la mosipiee el-Moiiayyed 

Balat (cilerne el-) — Alexandrie, an jardin el- 
Eyoiini 

Bararnouni (tombeau du ciieikh Mohamed el-) — 

Caiii\ a Bahalw*! Abdyu 

Bassi‘l Moudieaii de Sayedi \bdel-) — Caire. a 
Dobalibieh (Sjctioa (iamaliehl 


DES RAPDORTS. 
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>()M KT SITL4H0N I>Ks KDIKICES. 


o « I ^ 

2= C I O 


JltiUi] ( toiTihenu (111 clieikli Moiiaiiied el-) — (iaiie, 

1 a H(>(*Ii (d-l[\n, Mouski 

Halnioh (sebil a) — Caii*e, a Darb el-Aliinai- 

llerliir Af»Jia el-liandar ( zaotiveli) — (laire, a Nour 

el-Zalaiii 

lieclitak l^akain (inaisoii wakl ) — (laire, a Darb el- 

(lainamiz 

Heliacla ( zaouyeh el-Sayedi ) — (]aire, a Darb el- 

Gliozieh ( Khalifa ) | 

Reiram (tombeau (hi ciieikh ) — (iaire, a Hare! 

Klialil Telia 

Reirain (zaoineh el-Sell ) — Tiaire, a Darb Saada . 
Belilieh ( inosijuee nakf) — Gaire, a Souk el-Zaiat. j 
Relkeini ( mos(ju<_*e ) — (laire, a (lhara Rein el-j 

Savare^j’, pirs de Rab el-Fetouh 

Renhaoui ( moMjiKM* e|- ) — (laire, a Darb \g*our. . . j 


(llialiui ( loin beau dll eheikh Molianied ibii ) — (laire, 

a Chara Mouclilahar 

(lhahyn (zaou\eh ) — (laire, rue ei-Khokha, ({uarlier 

j Khalifa 

I (lhahyn el-Khalaouall ( uiosfpK^e) — (laire, siir le 

Mokaltam 

(^ihaiuieli (zaoiiyeh el-} — (laire, a Darb el- \ lunar 
Chanbaki (lombeau du eheikh el-) — (laii’e, a el- 

Chaubaki (Ikib (d-Charkdi) 

(ihankassi ( nu)s(|uee de Sa\edi Haasan el- ) — (laire. 

I a (lhai’a Rein el-Sayar(i<|; 

j (Ihazludi (zaouyelnd- ) — (laire, dans i'aneieu bazar i 
du Mouski I 

(Iheiiis el-Dyn (zaouyeh ) — (laire, a Haret el-Saada 
Cheyoiikh ( niosfjiu^e ) — ( laire , a ( lhara Mar^micli . 
(Ihoehlari ( uios([uee id-) — (laire, Mouski 


bkgistrk sphciu,. 
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Daouakhii ( mosqueo (hi clieikh cl-) — (ialrc, a el- 

Gamalich 

Daniel ( rnosf[iiee ile .Nahili Allah ) — Alexandric. . . 


2 e- 'S3 § 


Edris (loinbeaii du cheikh) — Cairo, a Cliura 

Khalil Eina (Bab el-Charieh) 

Edris ( inosqnee) — Mansourab 

Emari (tombeau d’) — Cairo, a Kbokbal ei-Kat- 
tanya 

Ezz eDDyn el-Hamaoui (tombeaii de) — Cairo, a 
Darb el-Saada 


Far (lornbcau do Sajedi Ibrahim cl-} — Caire, a 
Darb el-Hosi* 

Farag (loml>eau da rheikh) — (hiirc, rue Darb el - 
Haifa 

Farag (mosqiiee da cheikh) — (hiire, a Boulaq . . 

Farag (tombeaii de Sayedi) — Caire, a Haret el- 
Temsah 

Farghal ( sebil du siear) — Caire, a Darb el-\a- 
charyn 

Farghali ( mosqaee el-) — Caire , a Kasr el-Taoail . . 

[ Falma Khaoaaiid (zaon\eh) — Caire, a Bab el- 
Charieh (exceplt^ lo porta il ) 

Fatma Hanem bent kochok (okalah wakf) — Caire 


CaAIi (tombeaii de Sayedi Omar el-) — Caire, a| 
(ihara el-Eloua 

Oaafar el-Sndek (lialiment de ) — Cairo, quarlier 
el- Vzhar 1 


registre spkoul. 
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\0M ET SITUATION DKS EDIFFCES. 


Gamal (lombeaii du cheikh oJ-) — Cairo, a Harel 

ei-Goiianieli (Ganialieh) 

Gamali Yousset* (mosquee) — Cairo, a Hamzaoui 

(^excepte la facade) * 

Gaiibalat (rnosquee) — ( jaii*e, a Darlj el-Hagar { Vbdiu ) 
Gaoiikaudar (mosqiiee el-) — (5ure, a Om cbGhon- 

1am (exceple la facade) 

Geakmak ( mostjuee Mohamed Saved — Cairo , a Darb 

Saada 

Geakmak (mosqude Mohamed Sa\od) — \ioux- 

Caire, a Deir el-\ahlias 

GhoiU’i ( rnosquee el-) - — (jairo, a Arab el-Y assar. . . 
{iohari (mosquee el-) — (atire, a Atfel el-liolian. . 
Gora’a (citerneel-) — Alexandrio, a Koiu el-Nadovira 
Gbouri et KaUbai (maisou wakf) — Cairo, a el- 

Sanadkieb 

(iupiieidi (rnosquee el-eheikh el-) — Caire, a Darb 
el-(iuedid ( Sayeda Zenab) 


Habibi (tombeau dii cheikh el-) — Caire, a (ibara 

el-Sadd 

Hadafa (tombeau du cheikb Mohamed) — Caire, 

rue el-Charaoui, 

Hakim (maisou do la dame Om Ali cl- ) — (iaire, 

rue el-Seroiiglueh n" 1 9 

Ham^d (rnosquee du cheikh) — (iaire, a Abdiu . . 
Hamali (zaouyeh du cheikh el-) — (iaire, a (ihara 

el-Choiani 

Hamza (sehil wakf) — (iaire, a Daih el-Zakazyn. 
Hariri (tombeau du cheikh el-) — Caire, a (ihara 

el-Khatiri 

Hassan ^ rnosquee du cheikh) — (iaire. rue e|-Mah- 



' Hassan (tombeau du cheikh) — Caiie, a Harel 1 
Darb A^qour (Hab elAdiarieli ) 1 


nEfilSTRE SPECIAL. 




Hassaii (toiul>ean de Sayedi) — (jaire, rue el- 
(ialiadyn (Houiaty) 

Hassan el-Sayem (torn beau du cheikh) — Caire, a 
Darb el-t^hoi’afa 

Hatou (niosquee eb) — (]aire, a el-dainalieb 

Hemazi (tombeau du rheikh el«) — (iaire, a }faru- 
zaoiii 

Herri (cilerne el-) — Aiexandrie, quaitier Hainarn 
Alieh 

Houssein Ayyha bhanan (sei)il et tVole wakf ) — 
(^ai!*e, a Hahabet Abdvn 


Ibrahim ( tombeau du cheikh ) — (>aire, a Roulaq. . 
Ihrahim (mosquee de Sayedi) — (laire, a Roulaq.. 
Imameiu (sebil eb) — Caire, a Rab el-CJiarieh. . . 
Ismail el-Charaui (zaouyeh ebCheikh) — (laiie, a 

Haret ei-Eloua Rein el-Kafreiii 

Itribi (tomlreau el-) — (!iaire,a ebbliorounlieh . . . 


Kaboua (mosqiit% eb) — Vieux-(]aire 

Kadi Barakat (mosquee el-) — Caire, au quaHier 
Israelite 


Kadi Charaf el-Dyu (mosquee) — Caire, quarlier 
el-Hamzaoiii 

Kaitlrai (okMat) — vis-a-vis du tombeau 

Kailbai (mosquee) — a bile de Manial (Rodah). . . 

Kan}>at ebKarkassi (mosquee) — Caire, a Kara- 
meidan 

Kanbai el-.Mohammadi ( sebil de la mosqiuV ) — a 
el-Saliba ... 

Kamraoui (zaouyeh eb) — Caire, a Darb ef-Dakkak 

Kanem el-Tagnei* < mosquee ) connue au.ssi sous le 
uorn dVI-Unii. kabat el Kabcb 
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\0M ET SITrATIO\ OES EDIFICES. 


Kanlara, pres Je la jiiosquee SiUoni, a Fa\onm. . . 

Kaiiili (inosquee el-) Cairo, a el-Ganialieh 

Karali ( rnos([iiee ) — Cairo, a el-Klioro?i(icli ( oxrepte 

la porle) 

Karaniani ( tomLeau do Sa yodi el-) — ( iaire , a ( iliara 

el-MoIjIadayaii 

Karamani (zaouyeh el-) — Caii'e,a Jlassanieli. . . . 
Katkhoda el-Kazzaz (sehil) — Cairo, a ^oiir el-Za- 

1am 

Kassiniia (/nosquee el- ) — Daniielle 

kazzaz (zaouyeh el-OsIaz el-) — Caij o, a Kafi' el- 

Tammai'n 

Kazzaz (lomheaa dii rheikli el-) — (kiire, a Kair 

el-Taminain el-llarraiii ( (larnalieli ) 

Keclik (tom beau du rheikli ) — Cairo, a <]hai-a kecbk 

(Khalifa) 

Kezlar (zaouyeh el-) — Cairo, a (^hara el-Hassa- 

uieh 

Khahhaz (inosquee el- ) — l^aire, a Darh el-Nouhi. 

Khadra (mosquee el-) — Cairo, a Boulaq 

Khalouagiii (zaoiiyet el-) Gaire, a el-Azliar 

Khaouass (mosquee el-) — Cairo, a Kantaret el- 

Dikka 

Kokani (mosquee el-) — Cairo, a Hattaha 

Kolali (tomheau el-) — Cairo, Bouiaq 

Kolchani (sehil wakf el-) — Cairo, a el-Kerahieh. . 

Komi (mosf|uee cl-) — Cairo, a el-Vbhassieh 

Koi’^i (lorn beau de Seycdi el-) — Cairo a Chara 

el-Balaksa (Abdyn) j 

Koroiidi (sel)il et koutlah el-) — sous la maison| 

n" 4o, a Darh el-Koroudi 

Kossa Sanan (sehil) — Cairo, a el-Sanadkieh (ob- 
servation pour le eas ile la demolition du sehil ). 
Koiimi (zaouyet el-) — Carre, a (^hara el Koumi 
(Nasrieh) ' 
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I ^ I 

K 

C. 

x 

0 

cs 

5 

a 

£ 

Koimli ( lombeau dii cheikh el-) — (^aire, a Om el- 



(ihoulani 

38 

63 

M. 

Mahdoul (niosquee Mohammed ])ev el~) — (.aire, ii 

Ahdin 

o() 

1 47 

Magharha (sehildeswakfs el-)— Caire. nieel-Mag’liai’ha 

49 

86 

l^fagharba (sebil au-dessous d'line porle a Harot el~) 



— Caire 


1 5 1 

Magharba (mosqiiee el-) — (iaire, a Hai'et el-Meslali . 



Mahmoud ((ombeau du ebeikJi) — Cairo, a Alfel 



el-Kaoiiarir 

6 i 

160 

Maklabai Taz (mosqiiee) — Cairo, a Birkol el-Fil, 

34 

53 

Mamoun (tombeau do Mobamofl el-) — Cairo 

7 ^ 

908 

Mansoiib (niaison wakf ol-) — Mehalla el-Kobra. . . j 

89 

9 36 

Marsaf] (mosqiuv oi-) — (iaire, a Xaniaret el-Emij’ 

I 


Hussein 




Martyi*s (eglise des) — au \ilJage el-Ba(anonn . . , . 

89 

936 

Mazharieb (mosquee el-) — Caii-e, au quarlier Fagalali 

43 

90 

Menoufi (tombeau du cbeikh el-) — (iaire, a Haret 



Zir ei-Ma allak 

55 

137 

Metoualli (citeriie el-) — Alexaiidrie 

83 

998 

Mobamed Cbahab el-Dyn ou Arab Ogbii (zaouyet) 



— Gaire, a Darb el-Ghorafa (Bab el Cbarieh). . 

— 

— 

Mobamed el-Maghrabi (tombeau do I’Ostaz) — 
Cairo, a (jhara el-Magbralii (Abdin) 



— 

— 

Mobamed Maghlalai (mosqiu%) a Kasr eKChok 



exceple la coupole) 

109 

99 i 

Mobamed el-Mansi (tombeau do Sayedi) — (iaire, a 



Chara el-Zaher 



— 

Mobamed Mahmoud Katem el-Serr (mosquee) a 



Darb el-(iamamiz exceple minbar 


967 

MohamefI el-Sebabi (tombeau) — : (iaire, a Darb 


d-Bondok (Saveila) 

— 

— 

Mohamadyn (tombeau de Sayedi) — (iaire, a Haret 



(iheit el'Edda (Abdin) 

, 

— 


7 


112 


9 


90 


37 


49 


i>Ks Ripponis. 
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\0M ET SFTL'ATIOV DES EDIFICES. 


Molharrem l>py (sehil) — Caire. a Darb el-Hagar, 

a pl-Saypfla Zeinab 

Mobi ej-l)yii (niowjiiee Alohamed) — (laire, a 

IbWl Halkoiim ei-(?anial 

Mohtesib (zaon \ eh a Alfet el-) — Caire, Soueiketel-Lala 
Mokbii ei-Daondi (mosquee) — (^aire, a llaret Hocli 

Issa ( e\cej)l(* le poi^Uiil ), 

Moussa (toinljeau de) — (^aire, quarlier el-Manasra 

Mous.sa tonibeau du tdieikli) — Viea\-(^aij*e 

Mouslafa bey (niosqnee) — Caire, a J)arb Alouslafa 


Aasr (mosquee Sayedi) — Caire, a Chara Onabour 

el-Nour ( lloulaq ) — 

Aasr el-Dyii (zaouyel sayedi) — Caire, a Chara 

el-Marasina (Saveda) — 

Aeamari (zaonyeh) — (]aire, a Chara el-'Daoudieh. . 07 

Nelissah (pilier d’lin portail, a («hara Sett el-). ... 71 



Oleinii ( mosqnee) — Boidaq 65 

Omar Ibn el-Fared (lornbeaii de) ainsi qne la 
ronpole a son voisina^e — (^aire, a Cebel el- 

Giiiourhi 33 

Omar eMiodari (mos<jiiee Sayefli) — Caire, el-(io- 

darieh 5q 

Onan (mos<|uee de Sa\edi) — Caire, a Darb el- 09 

llabalah 

Oiisia (mosqm^ de) — Caire, a Darb el-Hosr 108 

Osiaz Banna (loml>eaii) — Caire, a Darb el-Mas- 

doud ( section Khalifa ) 71 

Oiiardan (mosqiuV an village) 89 

Ones (Ioml>eaii dn cheikh) — Caire, ael-Khalila. . 78 


REGISTRI!; SI*BCUL. 
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NOM ET SITLATION DES EDIFICES. 


Radonan rl-Moaayypfli ( tomheaii dii cheikli) — 

(^airp, a el-Achrakieli 

Rakraki (mosquee) — Cairp, Ghara Bab el-Bahr . 
Raghab (coupoledu cheikh) — Gaire, a el-Hatlaba 

Redeini (mosquee eJ-)— a Mehalla el-Kobra 

RihAn (tombeau du cheikh) — Caire, Abdin 

Rochdi (tombeau du cheikh — (iaire, rue el-Ikt- 
nieh 


Sadah ehBaJkhieh (zaouyeh) — (^aire, a Haret et- 

Eloua (Bab ehCharieh) — 

Sadd (porte de viJle) — Gaire, a Sayeda Zeinab . . 3o 

Sai el-Bahr ( mosquee) — au \ ieu\-(jaire 56 

Said (tombeau du cheikh) — a Ghara el-SabtieJi ... — 

Said Sonada (mosquee) — Gaire, a el-Gamaiieh. . 109 

Saleh (ecole et sebil) — Gaire, a IJaret el-Maou~ 

achat 53 

Selahdar (moscpiee el-) — Gaire, a Ghara el-Mar- 

gouch 55 

Salem ( tombeau du cheikh. B n’y a pas de traces 
d’une construction) — Gaii*e, a Haret el-Forn, 

Megharbelyn 4^ 

Sayed Abdel Razak el-Ouafaki (citerne) — -Alexan- 

drie 83 

Sana/iri (tombeau eh) — Gaire, Ghara el-Sanahri 

(Section Abdin) — 

Saoiidoun el-Kasraoui (mosquee) — Gaire, a el- 

Batnieh (lacoupole a conserverj 4i 

Sangak (citerne el-) — Alexandrie, a Tartouchi ... 83 

Sayed Abdel Latif (tombeau) — Gaire, a Haret el- 

Mabiada y 1 

Seif el-Dyn (mosquee) — (]aire, h el-Khalihi 49 


DES RAPPORT'i. 
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.\0M ET SITIMTIOE DES EDIFICES. 

o 1 
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t£ 
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— 
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<« 
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a 

ki 
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CS tii 

,^3 a 

» a u 

BS 

^ £ 

0 

M 

es 

Selim (tombeau (le) — Caire, quarlier Darb el- 




Ahmar 

33 

48 


Senbelaoueiii ( zaoiivet el-) — Caire, a Kafr el- 




Tarninaiii el-Goiiani (Gamaliel! ) 

— 

— 

3G 

Senoussi ( tombeaii do Sayedi Mohamed el-) — 




Caire, a Kantaret el-Giiedidah , Moiiski ) 

83 



SM (tombeaii do) — Caire, a Darb llabia (Boidacj). 

3 1 

194 


Sidi Emad (eiterne) — Alexaiidrie, rue Sidi Ou- 




anas 

83 

938 


Sidi Sahab (tombeaa ) appele an>Jsi Habib el-Nagfjar 




— Caire, a Chara el-Mangala (Darb el-Ahmar ). 

7 * 

^99 


Skandar (sebil ) — Caire, a Haret Korn el-Sa’ai’da. 

3 1 

ii 8 


SolimAn (tombeaii du cheikh) — Caire, a Chara 




Darb el-Gamamiz 

— 


9 

Soliman (lombeau du rheikh) — Came, a Haret 




Kasr el-Chok , 

3 1 

190 


Soliman Hagagui (mosquee de Sayedi) — Caire, a 




Haret Elouat el-Hagagui (Boulaq) 

— 

— 

i4 

Sokkari (zaouyeli el-) — Caire, a el-Hassanieh . , . 

oc 

999 


Soiiadilin (tomheau du cheikh) — Caire, a el-Has- 




sanieh 

41) 

loG 


T, 




Tabbakh (mosquee el-) — Caire, a Bah el-Louk. . 

4 ! 

76 


TabbSkh (zaouyeh el-) — Caire, a Khoidikadarn. . 

53 

199 


Tachtouchi (partie des annexes de la mo«*qu«V) — 




Caire, a Bab el-Charieh (n" i 3 o du plan (irand 




bev ) 

‘iG 

34 


Tallyn (lombeau de rCslaz el-> — Caire, a HArel 




el-Saouafa ( Abdin) 

7^ 

9o3 


Taouachi ( mosquee el-) — Caire, rue el-Taouachi 




(n** 84 du plan Grand bey) 

33 

^7 


Tina ( mosqurfc el-) — Caire, a Haret el-Olouf. . . . 

43 

9« 


Touba (eiterne el-) — Alexandrie, a Korn el-\a- 




doura 

83 

9 38 


1 i 





1 I . 


nEGISTBK special. 



NOM ET SITL \TION ‘DES EDIFICES. 


Tounsieh (lonil)eau do Saye<Ia Aiclia cl-) — Cairo, 
a Meg'liarbalv II 

Y. 

Varna ni (tom I roan el-) — Caire, me Darl» el- \liinar. , 
Aazgiii (sebil Mahmoud effendi eb) — (^aire^a Sa\e<la 

^afii4sah 

Yonssef \akib el-Gueich(inos<|iu*e) — Caire, a Darli 

el-Gamamiz 

Yoiissef el-Kourdi (inosijum) — Caire, a Darb el- 
Gamamiz 

Z. 

Zankalaiii (lombean el-) — Caire, a Hard Chains 
el-Daouia 

Zaghloul (mosquee) — a Rosette 

Zahed (mosquee) — (^aire, a Souk el-Zalat 

Zai'ch el-\aoua(toinheau de Sayedi) — Caire, qiiar- 
tier Darb el-Ahmar 

Zaidah (sebil el Sett) — Caire, me Gueit el-Edda. . . 
Zeinab beat Khalil el-Khodari (sebil cl-KouUab de- 
classe, voir les conditions) 

Zelai' (tombeau du cheikh) — Caire, a Darb el- 
Ahmar 

Zordok (mosquee) — Caire, a Souk el-Khodar el- 
Kadini 

Zoulfikar bey (mosquee) — Caire, a Darb el-Ga- 
inamiz 

Zoulfikar (mosquee) — Caire, a Chara el-Loubou- 
dich 



HKiaSiTnE SPM’HL. 
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NOM ET S[TL ATION DES EDn'lEES. 


Acliraf Ikrshai (mosqnre ol-) an viilafj-e el-Klianka 

AbGallah tH-Darl) (^lomboau du cli<*ik!i) pW*s de la Cila- 

delle 

Ailoinoueh ekNagachi (mosqnee) a Bal) el-Onazir 

Aksonkor (inosqnee) a Darlw3l-Alirnar 

Azhar (inosquee ol-) 

Abi-Seifeiii (comenls) an \ ieii\-(iaitv 

AI>on Monajtjgah ( [Jont) a el-Galionbieh 

A<|ueduc do Foum el-kludig 

Alar el-Ncbi (mosqnoe) 

Armani { mosqiaVJ 

Atahoki (mosqiK'e Inal el-) 

Autiquites j 

Akmai* (mosqiioe el-) 

Almas ( rnosqiitM) 

A’bAr (zaonyet el-) 

Achraf (toml»eau Khalil el-) 

Aboil Daliab (mosqnee Molianied be\ ) 


‘G] 

30, 1 ih 
30 , 30 , ()0 

o , 3A 
^7 

40 , 05, 93 
Oo 

07 

08, io3 

90 

93 , io4 


Bab Sidi'a 

Beit cFKadi 

Badigeonnagc des inonnmenls 

Bakhchi (loiidiean du cUeikh Moliami'd 0I-). 

Bakii (niosqnee el-) 

Badr el-D\u (rnosrjuee) 


44 

49, 101 
* 88 


Clieikhou (sebil) a el-IIallaba 
Confeelion <lc dessins 


7, 10, 4 o. 09, 
1 uo, 1 ! 3 



t 


— IGO — 


■VOM ET SITLATIO.X DES EDIFICES, 

PAf’.ES 

DES RVPJ’ORTS. 


Sh 

Chamachergui (jardiii wakf el- ) 

«7 

Giterne n” aS bis, a Aiexanririe 

«!» 

Cheikhou (niosquee et khanka) 


Citerno, dans le jardin de Moll, Mouslaplia Kaboadan 


Citernes ( deux) a Alexaiidrie 

(p), 1 1 O 

Credit de L. E. iio,ooo 

100 

D. 


Demandes de permis poui* conslniire 

1 '2 

Dessins (confection de) 

/io, 1 ‘j8 

p:. 


E\propi*ialion 

•i 1 , h’], 56 

Picole fie la coupole el-Pafiaouieh 

83 , (,7 

F- 


PAidaouieh ( coupole eb) 1 

63 , 06 , 80 

Fetouh ([Mil cb) 

56 , 00 , io 3 

G. 


GamaJ el-Dyn el-Zahabi (maison) a Klioch Kadam 

1 

6, 7, ‘aO, 70 

Gohar el-LMa ( mosquee) pres de la Citadelle 


Ghainri (mosquee el-) 

53 , 60 

Giilchani (tombeaii wakf el-) 

05 

Ghouri ( mos<[uee el-) 

77, f) 3 , i*jO 

Ghouri (maison wakf eM 

9'* 

H. 


Hasson (mosquee du Sultan) 

37, *19, 37, 63 , 66, 

67, io 3 , ii 3 

Hakem (mosquee el-) a Bab el-PVlouli 

29 

I. 

Ismail bey el-KebkV (sebil) a el-Daoudieh 

34 , ii 3 

Id&I (sultan) 

60 



1G7 — 


XOM ET SITUATION 0ES EDIFICES. 


DES RIPPORTS, 


kailluu (sehii ) a el-AzIiar a, 8 

Kasr el-(Iliani^\ ( enceinle <Ie) an Vieux-Caire 38 , 98 

itio, 126 

KailbaV (oka]al) a ol-Azliar 6, ^ 5 , 26, 69 

Kuijiiius ei-Ishaki ( niosquee ) a Darb el-Almiai* G 

KanbaV el-Charkassi (inosquee) 3 (), G 4 

Kai'tbai (mosquee) Go 

Koniari (mosquee el-) G 4 

Kourdi (mosquee el-) G8, 108 

Kaoussoun (okalah dc Feniir) 88 

Khan el-Khalili (porle sud de) 90 

Khaliri (mosquee el-) 98 

Kczlar (rahl) wakf el-) .... 107 

Kohia (mosquee Ahmed hey) 109 

Khatouii (tomheau Falnia) 110 

Khalouafj-ui (zaouyet el-) it 4 

Khalil effendi el-Makate’gni (sebil xvakf) a el-Kahkciyn 8 

Kai'tbai (mosquee) a KaFat el-Kabch ‘j*j 

Kanbai emir Akhor (mosquee) a el-Manchieh 99 

Kasr ei-€ham^a (forteresse de) au \ieu\-<laire 38 


Louis (niaisoii de Saint-) a Mansoiirah < 


Monuments copies ‘j, 3 

Monuments copies (ouvra^e siir les) 3 , siG, 5o, Go 

Musee ai*abe 4 , i 4 , 29, 35 , 

44 , 54 , 61, 78, 
80, 8G, 96. 109 , 
11 4 , 196 

Mardani ( mos([uee el-) a Darb el-Ahmar 8 , 99, G 5 , 87 

Mur de la ville 11, 3 i, 3 G 

Marbre blanc dil -el-Baladi'- i 3 . 19, 90 I 
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NOM ET SITLATIOX DES EDIFICES. 

PAGES 

DES RIPPORTS. 

MehalJet Mashoum (village tie) 

17 

Moallaka (mosqae'e ) a Fayoum 

90, 48, 5i, 87 

Maghrahi (tom beau tin cheikli el-) 

83 

Magharba (maison wakf el-) 

84, 128 

Maftirp binnp 

D9 

103 

Makale^gtii (sebil wakf Khalil effentli el-) 

N. 


Ne'cropoles musiiJnianes tin Caire 

4 

Nasr (porle tie ville llab el-) 

10 , 91, 49 , 77 

Nasser Ibn Kalaoun (inosquee) a la Gitaclelle 

33 

0 . 


Ouassilali (maison wakfel-Sett) a el-Daoudari 

94 

Oda Bdcha (sebil koiUtab Ahmed) 

106 

P. 


Personnel 

i4, 34, 39 , 4a, 79 
44 

Photogra])hie 


Paiemenls 

^ 8 . 79 

99 

Porphvre (carrieres tie) 

R. 


Romains (tour dile des) a Alexandrie 

35 

Radouan bey (maison wakf) 

43, 49 

S. 


Sultan Hassan (mosqueede) 

43 

Saleh Negru el-Dyn Avoub (tombeau) 

45, 69 

Savetli Onan (mosquee) 

64 

Sin^n Pacha (mostpiee) 

67 

Serghalinach (mostjuw) 

9^ 

Solinianieh (Tekiet el-) 

laO 

T. 


Tour des Roiuaius 

54, 93 



PAGES 
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NOM KT SITIATIOV DES EDIFICES. 


DES BAPPORTS. 


Terrains (in \ ieuvCaire 

Tatar rl-Hcgazieh (rnos(juee) 

Teri'ains cntre Am el>Sira et la nios({uee Anir 

W. 

Wassila (maison Sett cl-) 


88, 95 
99 


77 


V. 

Vouchbak (palais) pres de ia mostpice du sultan Hassan Cl A 


Z. 

Zeinab Kbaloun (maison wakf) a cI-Aziiar 

Zelikha (maison wakf) a }laret el-Modak 

Zmieilab (Bab) 

Zadeb (mosqnee mir) 

Zein ol-Abedin (koiUtalv) 

Zein el-Dyn Youssef (niosquce et lombean delTmam) 


7 

11, 78, 84 
4(5, ."xj 
5o 
84 


1 1 1 
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287. — Delx ce>t (}l\tre-ve\(;t-septieme rapport, — Sommaire: 

1. Coupole el-Fadaouyeh, a eb\bbassieh 80 

□. Musw arabe 80 

3 . Mosqu^ ebMardani, a Darb el-Abmar ( n" 120 du plan Grand bey) 87 

4 . Jarflin wakf el-Chainachergui, a chara Sab^b oua Dab^b 87 

5 . Mosquw el-AIoallaka, a Fayouni 87 

6. D^peuses 88 

7. Badigeonnage des monuments 88 

8. Okalab de lemir Kaoussoun , n" 4 , a chAra Bab el-^a8r 88 

288. — Deux ce\t QiATRE-vixfiT-HirriEME rapport. — Sommaire: 

I. Terrains du Vieiix-Caire 89 

9. Citeme n* aS his, a Alexandrie 89 

3 . Porte Slid de Khan el^Khalili 90 

4 . Mosqn^et kbanka Chakhon. a el-Saliba ( n"’ 1 4 ; el 1 aa dii plan (irand be\ ) 90 
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0. Mosquee el-Azliar, a el-Azhar (n" 97 du plan) 90 

6. Achat d'anliqniles 90 

289. — Deux cent quatre-vixut-xeuvjeme rapport. — Sommaire: 

1. Mosqnee el-Akniar, a el-Nahassyn (n'’ 33 du plan Grand boy) 99 

y. Aqiiednc de Foiim el-Khalig^ 92 

3 . Mosquoe el-Ghouj*i, a el-Ghoni ich ( n" 189 du plan) 93 

4. Citorno siso dans le jarditi de Moharned Monstaplia Koboiuian, a Jlab el- 

Sidra ol-Gouani, a Aiexandrie 93 

3, Mosqnee de IVniir Ser^liatniach , a Khoderi fn"* 218 dn plan ) q/j 

(i. Maison wakf el-Ghonri e( Kailbai', a el-Sanadkieh qA 

. Tour dite des Hornams, a Alexandrie 90 

. Terrains du Vieux-Caire 9 5 

9. Maison an voisinag^e de Bab el-Fctonh et de la mosquoe el-Hakim 90 

10. Miisee aralie qB 

1 1. Receltes provenant des biilf'ls d’entree au\ monuments et au Musee qb 

290. — Deux ce\t 01 atre-vinut-dixieme rvpport. — Sommaire : 

1. Goupole oFFadaouieli, h el-Abl)ass\eli 97 

2. Kasr ei-Giiam'a an \ ioiix-Gaire • 98 

3 . Mosqnee Tatar el-Heg-azieli, a el-tTamalieb (11“ 30 du plan Grand bey). . . 98 

4 . Mosqnee ei-K ha liri , a BouJaq 98 

5 . Terrains enh’e Kin el-Sira et Ja mosqnee Amr 99 

6. j\Iarbre blanc 99 

7. Ganrieres de porphyre a Gabal ei-Dokhan 99 

8. Deux citernes a Alexandrie 99 

9. Confection de dessins 100 

291 . — Deux cext qlvtre-vixgt-oxzieme rapport. — Sommaire : 

1. Mak’ad Beil el-Kadi, a chara Beit ei-Kadi, (entre les n"* 28 et 43 du plan 

Grand bey) 101 

9. Alusee arabc 109 

3 . Mosqnee du sultan el-Achraf Barsbai, au vdlagfe ebKhanka 102 

4 . Sebii wakf Khalil cffendi ekMakate^gui, a Harel el-Kahkeyin 109 

5 . Mosqnee Inal el- Alabeki, a ei-Kheyamieh (n” 118 du plan) io 3 

0 . Porte de ville Bab el-Fetouh io 3 

7. Kdition arabe de Touvrage sur la mosqnee du sultan Hassan . 1 o 3 

8. Facture loA 

9. Monuments religieiix dependant do la r* Section des Makfs toA 

10. Mosqnee ol-Akmar. a el-Naliassyn 10A 



292. DfilV CKM QrVTRE-\[>GT-nOtZIEME RAPPORT. SoMMVIRE I 

1, Sebii kouUul) Ahmed Oda BiWha, a el-Serouo-uieh (eniro les n"* 1 19 et 199 


dll {dan (irand bey) 106 

9. Mosqnee AJrnas, a el-Helmicli fn” i 3 o du {dan) 107 

3 . BabM> wakf el-KezJur. a ol-Seyonfieh (vis-a-vis dii n"* dn {dan) 107 

4. Zaouyet el-kdiar, a ekSeyoidieh (n” 46 dn {dan) 107 

b. Mosqnee el-Konrdi (toinbeaii el-Ganiakdar, a cliara el-Roiikbieh (n" i 58 

dn {>Ian) 108 

6 . Zaoiiyet dn eheikh el-Bakhclii, n” 1 8 de cbara cl-Ronkbieh (enire Jes u"’ 109 

et 919 du plan) 109 

7. Mos({nee Ahmed bey Kobia, a chara eUlazabiz (n" 919 dn plan) 109 

8 . Tond>ean Falnia Khatonn, a chara Saveda \e6ssah 110 

9. Tonibean Khalil el-Achraf, a chara Sayeda \efissah no 

10. Mosipiw AJi el-Bakli, a chai-a Sayeda Sekinoh (n" 106 dn [dan) 1 10 

1 1. Bade el-Dyn, a chara el-Zayareb (n” i 63 du plan) ill 

1 9. Mosqnee el toiiibeau oi-Iinuni Zein el-Dyn el-Yonsseb , a Imam el-Chafei ... 111 

293. _ Deix CE\T Ql'ATRE-VlXGT-TREIZIEME RAPPORT. SoMMAlHfi : 

1 . Confeclion de dessins 

9. .Afos<[uee dn sultan Hassaii, pres de la Giladelle (n" 1 33 dn [dan Grand bey) . 1 13 

3 . Cilernes d’Alexandrie ii 3 

4 . Sebil Ismad l>ey el-Kebir, a el-Daondieh (enire Jes iF’ iqS el 197 dn plan). 1 13 

0. Mosipiee Aksonkor el-Farakani. a Darb el-Saada (n" 193 du {dan) ii 4 

6. Maisonnelte pres tie la mosqtiee el-Ghouri, a el-Ghonrieh 1 14 

7. Mosfjuee Mohamed bey Abon Dahab, a el-Azhar (11“ 98 du [dan) 1 1 4 

8. Zaonyet el-KhaJonafjui, a el-Azhar (11” 99 du jdan) 1 14 

9. Mnsee aralic 

294. DkLX CEXT QrATRE-VIXOT-QUATORZlEME R4PPORT. SoAIMAlRE .* 

1. Buflg^el du Comite pour 1909 uG 

2. Budget tin Musec aral)e jwur 1902 ii3 


295 . DeL X CE>T QP 4TRE''VrMiT“QEL\ZIEME RAPPORT. — - SoMMAlRE : 


1. Adjudication des travanx du Comite 

9. Devis et conirats ^26 

3 . Kasr ebCham'a (lour ones!) au \ ieu\-Caire 196 

4. Mosqiu^ el-Ghouri, a el-Ghourieh (11" 189 du plan Grand l>ev) 126 

5 . Tekiet ei-Sohmanieh , a el-Serouguieh ({ires du n* 129 du plan) 196 

6. Mnsee arabe 

7. Depenses 
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Pajrps. 

8. Maison wakf el-Magharbah , a Haret t*l-Kalikeyin 128 

9. Confection de dessins 128 

296. — Deux cent quatre-vingt-seizieme rapport. — Sommaire : 

1. Terrains de Ein el-Sira et du Vieux-Caire 129 

2. Devis et contrats i 3 o 

3 . Coupole el-Fadaoiiieh , a eI'AJ>bassyoli 1 3 o 

4 . Personnel i 3 i 

5 . Publications du Coniite i 32 

6. Travaux aclieves 182 
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